ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್‌ 
(ಹೊಸದುರ್ಗ) 


dy 
ಸಾ 


14.02.2023 


kkk 


ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗಾಮದ ರಿ.ಸನಂ.27/, 27/2, 27/8, 29/. 


29/2, 29/3, 30, 33, 35ರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 


ಭೂಸ್ಹಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ, 
ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ 
ಯಾವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯಾವ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದೆ; 
ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; 


ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 
ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು 


ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳ 
ಲೇಔಟ್‌ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ; ಈ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ 
ರಚಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 
ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಎ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೀವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.27/1,27/2, 27/,29/, 29/2, 29A, 30, 33, 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಿವರವನ್ನು 


ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲ ಬಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 1994 ರಿಂದ 
1999 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಈ ಸ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.27/ ರಲ್ಲಿ 9.14x12.19 ಮೀ., ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:1481, 
1482, 1483, 1484, 1485 ಮತ್ತು 1486, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 
1498, 1499, 1500, 150], 1502, 1503, 1504, 1504, 1505, 1506, 1507, 
1508, 1509, 1510, 1511 ಮತ್ತು 1512, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1523, 1524, 1525 ಮತ್ತು 1526. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2 ರಲ್ಲಿ 9.14x12.19 ಮೀ., ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 
1528ಎ, 1528ಬಿ, 1528ಸಿ, 15288, 1528ಇ, 1528ಎಫ್‌ ಮತ್ತು 1528ಜಿ, 1539, 
1540, 154], 1542, 1543, 1544, 1545, 1546 ಮತ್ತು LSA TISS], 55D, 
1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 156], 1562, 1563, 
1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 157 ಮತ್ತು 872 
1577,1578, 1579, 1580, 158], 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 
1588, 1071/೧, 1071/ಬ, 1079/ಎ, 1142/ಸಿ, 1153ಸಿ. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.27ಗಔ ರಲ್ಲಿ 9.14x1219 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆ:1538ಹೆಚ್‌, 1538ಐ, 1538ಜೆ, 15388, 1538ಎಲ್‌, 1538ಎಂ, 1538ಎನ್‌, 
1528/ಹೆಚ್‌, 1528ಐ, 1528ಜೆ, 1528ಕೆ, 1528ಎಲ್‌, 1528ಎಂ, 1528ಎನ್‌, 1548, 
1549, 1550. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.291 ರಲ್ಲಿ 9.14x1219 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆ:1347/ಎ, 1347/ವಿ, 1347/ಸ, 1347/8, 1347/ಇ, 1347/ಎಫ್‌, 1347/ಜಿ, 
1347/ಹೆಚ್‌, 1347/ಐ, 1347/ಜೆ, 1347/8, 1347/ಎಲ್‌, 1347/ಎಂ, 1347/ಎನ್‌, 
1347/೬, 1347/8, 1347/ಕ್ಕೂ, 1348/ಎ, 1348/ಬಿ, 1348/ಸಿ, 1348/8, 


1348/ಇ, 1348/ಏಎಫ್‌, 1348/ಜಿ, 1348/ಈುಚ್‌, 1348/ಐ, 


» 


9.14X15.24 ಮೀ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ವೆ:1349/ಎ, 1349/ಬಿ, 1349/೩, 
1349/8, 1349/ಇ, 1349 /ಎಪ್‌, 1349/ಜಿ, 1349/ಹೆಚ್‌, 1349/ಐ, 1349/ಜೆ, 


9.14x15.24 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ1346/ಜೆ, 1346/ಹಚ್‌, 1346/ಐ, 
1346/ಜಿ, 1346/8, 1346/ಎಲ್‌, 1346/ಎಂ. 


9.14x12.19 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ1423, 1424, 1425, 1426, 
1427, 1428, 1429, 1430, 143], 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 
1450, 1451, 1452, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 11470, 147], 1472, 


-1473, 1474, 1487, 1488,-1489,-1490,-149], - - 


ಸರ್ವೆ ನಂ.29/2 ರಲ್ಲಿ 9.141219 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ | 


ಸಂಖ್ಯೆ:1409, 1410, 141], 1112, 1413, 1422, 142], 1420, 1419, 1418, 
1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1439, 1440, 144], 1442, 1443, 1444, 
1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 145], 1452, 1453, 1454, 1455, 
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 146], 1462, 1463, 1464, 1475, 1476, 
1477, 1478, 1479. 


ಸರ್ವೇ ನಂ.29/ ರಲ್ಲಿ 9.14x15.24 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆ:1414, 1415, 1416, 1417 1437, 1438, 1458, 1459, 1480. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ 9.14x13.70 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 
1346/ಸಿ, 1346/8, 1346/ಇ, 1346/ಐಫ್‌, 


12.19x18.38 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಃ1350/ಬಿ, 1350/ಸ, 1350/8, 
1354/ಬಿ, 1354/೩, 1354/8, 1354/ಇ, 


9.14x12.19 ಮೀ., ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: :1359/ಬಿ, 1359/ಸಿ, 13598 


ಸರ್ವೆ ನಂ.331 ರಲ್ಲಿ 12.19x18.28 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆ1359/ಎ, 1359, 1360. 


9.14x12.19 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ1354/ಎ 1354, 1355, 1356, 
1357, 1358 


12.19X18.28) ಮಿ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ;1350/ಎ, 1350: 1351, 1352; 
13೨3, 


9.14x13.70 ಮೀ. ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:1346/ಬಿ, 1346/ಎ, 1346, 1345, 
1344/0, 1344/ಎ, 1344 


9.14x12.19 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:1404, 1403, 1380, 


ಸರ್ವೇ ನಂ.33/2ಎ ರಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂಖ್ಯೆ.1375, 1376, 1377 (12.19X18.28), 
ನಿ.ಸಂ.1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1397, 1398, 1399, 1400, 


140], 1405, 1405, 1407, 1408(9.14x12.19), 


ಸರ್ವೆ ನಂ.33/2ಬಿ ರಲ್ಲಿ 9.14x1219 ಮೀ, ಅಳೆಶೆಯ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆ:1371, 1372, 1373, 1374. 


1210x1828 ಮೀ. 
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9.14x12.19 ಮೀ., ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 1393,. 1394, 1395, 1396: 


ಸರ್ವೆ ನಂ.351 ರಲ್ಲಿ 12.19%18.28 ಮೀ 
1370, 137 


9.14x12.19 ಮೀ., ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:1391, 1392 


ಸರ್ವೆ ನಂ.35/2 ರಲ್ಲಿ 12.19x18.28 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆ;1241/ಜಿ, 1241/ಹೆಚ್‌, 


9.14x12.19 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 1204, 1205, 1206, 1207 


12.19X18.28 ಮೀ, ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 1689, 1690, 169], 1664, 
1665, 1666, 1660, 1661, 1662, 1663. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು 
ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ 
ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.ಗಳ ಮೇಲೆ 
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್‌ ರವರ 
(ಹೈಕೋರ್ಟ್‌) ಆದೇಶ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರ 
ಪರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಪುನಃ ಯಾವ ವರ್ಷ 
ಯಾರ ಪಠ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ 
ನೀಡಿತ್ತು 


ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 27/, 27/2, 29/, 29/2, 293, 30, 33, 35 ರ ಸ್ಪತಿನಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 27 ರಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು Play Ground ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.27ಗ, 27/2, 27/3, 29/ಗ, 29/2, 29/3, 30, 33, 34 
ಹಾಗೂ 35ರ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಕುಮಾರ್‌ 
ರವರು (ಹೈಕೋರ್ಟ್‌) ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:37126-37127/2002 ಸಿಡಬ್ರ್ಯೂ ರಿಟ್‌ 
ಅರ್ಜಿ ಸಂ೦ಖ್ಯೆ:40150-167/2002 & 41771-792/20023ರಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ:10.04.2003 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ4772-4881/2003 ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:40150-67/2003 
&41771- 792/2003 ಸಿಡಬ್ಬ್ಯೂ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:263/2008 &5137- 
97/200] ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:4772-4811/2003 ದಿನಾ೦ಕ:12.10.2011 ರಂದು 
ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರು ನೀಡಿದ 
ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ SLP © No.(S) 
15234-15273/2012, SLP © No.15998/2012 SLP© 
No.31218-31280/2012ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:08.02.2016 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿರುತೆದೆ. 


ಮಾನ್ಯ 
To ಇ ೪ನ ನಯಾ 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮಾಬ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
ಆದೇಶವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು 
ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಗಳನ್ನು 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹಲಕಿಲುವ್ರಮು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲವರು 
ಅನಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಬಳಿಸಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು; ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು 
ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 35 ಬೆಂಭೂಸ್ವಾ 2023 \ ೫ 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂ 


ಸ 


ಅನುಬಂಧ-1 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
> ಸರ್ದೆ ನಂ.೨71 

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ. ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಪೆ ನಂ. 27/1 
ರಲ್ತನ ೨ ಎಕರೆ ೦1 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ es: ಫಿಜಾಪಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಖ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ /ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:15.12.1988 ರಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ 
1334/1 ಎಂಎನ್‌ಎಕ್‌ /19೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦3.11.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ:3೦.೦5ರ.19೨4 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:೦6.೦8.1೨೨4 ರಂದು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಷೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ. 3೦ & ಇ! 
ರಡಿ ಸಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಪ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:2೦.೦7.1೨9೨5ರ ರಂದು ಭೂಸ್ತಾಧೀನ ಕಾಯ್ದ 
ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ತಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 


ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. Thopu Muniyappa Jaggappa 
ರವರು ಸದರಿ ಅಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/1 ರಲ್ಲ 2 ಎಕರೆ ೦1 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಪಂ.41771-792/20೦೭2 Dismissed on 10.04.2003 ಆಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ 
ಸಂಖ್ಯೆ:6360೦/2೦2೦ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ.882/2೦೦1 
ದಾಬಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


> ಸರ್ವೆ ನಂ.೨7/2 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳ, ದೇವರಚಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೆ ನಂ.೭7/2 


ರಲ್ಪ್ಲನ 3 ಎಕರೆ 23 “ಡುಂ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜ.ಟಿ.ಐಂ. 4ನೇ ಹಂತ ಾಪನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹ /ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:15.12.1988 ರಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ 
1334/ ಎಂಎನ್‌ಎಕ್‌್‌ /19೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦3.1.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ:1.1119೨6 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅಸುಖೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:30೦.1119೨6ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ 
ವಿಭಾಗಕ್ಷೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:೦8.೦೭.೭೦೦1 ರಂದು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Venkataramaiah, Ramakrishna ರಪರು ಸದರಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೭7/2 ರಟ್ಟ 3 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂಖ್ಯೆ:41386-೨5/2೦17, ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ 
ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ.3೨8/2೦21 ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಮೆ ಸಂ.೭7/8 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ, ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೭7/3 


ರಲ್ತನ 1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬ.ಟ.ಎ೦. ೩ನೇ ಹಂತ ಐಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಕ್ಟ /ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:1ರ.12.1988 ರಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃಹೆಚ್‌ಯುಡಿ 
/334/ ಏಂಎನ್‌ಐಕ್ಸ್‌ /1೨೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦3.1.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ:31.೦5.19೨4 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:1೦.೦6.19೨4ರಂದು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಷೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:27.10.19೨4 ರಂದ ಭೂಸ್ತಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 16(2) 
ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ 


ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಷೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 5Shanbhog್ರ nam ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ 
ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮೆ ನಂ.೨7/8 ರಲ್ತ 1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಪಂ.41771-792/2೦೦2 Dismissed on 10.೦4.2೦೦8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ 
ಸಂಖ್ಯೆ 199೦4/2೦16 ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


> ಪರೆ ನಂ.೦೨ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ, ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.2೨/1 


ರಲ್ತನ 6 ಎಕರೆ 24 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಪು ಅ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ /ಅಭೂಸಪ್ಪಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:1ರ.12.1೨988 ರಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ೦8 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಂತಿಮ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ ಎಂಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ /19೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦3.11.19೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ . 
“ಅಧಿಸೂಚನೆ ` ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.” ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:೦8.೦2೭.೭2೦೦1 ರಂದು ಭೂಸ್ಹಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 
16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Venkatakrishnaiah, Krishnappa 
ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮೆ ನಂ.೭೨/1 ರ್ತ ೦3 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂ.646೦1-62೭5/೭೨೦16 ದಿನಾಂಕ:೭24.೦೨.೭೦1೨ರ೦ಂದು ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ 
ಸದರಿ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ದಾಖಅಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


> ಸರ್ವೇ ನಂ.೭೨/೨ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ, ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ನೆ ನಂ.೭೨/2 


ರಲ್ಪ್ತಸ ೦1 ಎಕರೆ ೦5 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿವ 
(ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ!/ಪಿೀಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:15ರ.12.1988 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ ಎಂಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ /19೨೦, 
ದಿನಾಂಕ:೦8.1. 1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 
೦೨.೦6.1೨೨4ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: ೦6.೦೨.1೨೨4 ರಂಯ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ವಿಭಾಗಕ್ಷೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:೦8.೦೭.೭೦೦1 ರಂದು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಕಾಯ್ದ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜು ಪತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. Gangappa bin Chinnappa ರಪರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ 
ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೭೨/2 ರಲ್ತ ೦1 ಎಕರೆ ೦5 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂಖ್ಯೆ:636೦/೭೦೭೦ ಆದೇಶಪಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ರಿಟ್‌ 
ಅಜ್ಜಯು ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ.882/2೦21 ದಾಖಅಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


> ಸರ್ವೇ ನಂ.೦೨/8 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳ, ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೭೨/3 ರಲ್ಪ್ಲಸ 
೦1 ಎಕರೆ ೦1 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ /ಅಭೂಸ್ಥಾಅ/ಎ1/ಪೀಆರ್‌/117, 
ದಿನಾಂಕ:15.12.1೨88 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ "ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. . ಅಂತಿಮ . ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆಃಹೆಚ್‌ಯುಡಿ /334/ ಎಂಎನ್‌ಐಕ್ಸ್‌ /1೨೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦83.11.19೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: ೦೭.೦8.1೨೨4 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 2೮.೦8.1೨೨4 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ಹಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ;2೦.೦7.1೨೨5 ರಂದು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಷೆ ' ಠೇವಣಿ 
ಇಡಲಾಗಿದೆ. .Venkatakrishnaiah bin Krishnappa ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ 
ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.೭೨/3 ರಲ್ಲ ೦1 ಎಕರೆ ೦1 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂಖ್ಯೆ:636೦/2೦2೦, ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ.882/2೦೦2' ದಾಣಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


> ಸರೆ ನಂ.3೦ 
ಬೆಂಗೆಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.3೦ 


ರಲ್ತನ ೦3 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜ.ಅ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ಸಿರ್ಮಾಣಕ್ಸಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ /ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:15ರ.12.1೨88 ರಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ 
ಎ೦ಎನ್‌ಎಕ್‌ 1/1೨೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦3.11.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: ೦೨.೦6.1೨೨4 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು  ಅಸುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 
2ರ.೦11೨೨5 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:೦8.೦೭.೭೦೦1 ರಂದು 
ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಸ್ಯೆ ಸಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. N.Venkatakrishnaiah bin 
Krishnappa ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.3೦ ರ್ತ ೦3 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂ.64621-62ರ/2೦16 ದಿನಾಂಕ:24.೦೨9.೭೦1೨ ರ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ವತಿಯು೦ದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ದಾಖಅಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

>» ಸರ್ವೆ ನಂ.33/1 

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳ, ದೇವರಚಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.33/1 
ರಲ್ಪ್ಲನ ೦1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ /ಅಭೂಸ್ವಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:1ರ.12.1988 ರಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ 
ಎ೦ಎನ್‌ಎಕ್‌ /19೨೦, ದಿನಾ೦ಕ:೦3.1. 1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ; ೦೭.೦8.1೨೨4 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅಸುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 
೦ರ.೦8.19೨4 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:೭2೦.೦7.1೨೨5 ರಂದು 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. N.Venkatakrishnaiah bin 
Krishnappa ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮೆ ನಂ.33/1 ರಲ್ಲ ೦1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್‌ ಅಜ್ಜ ಸಂ.4560/2೦21 ದಿನಾ೦ಕ:೦1.೦೨.೭೦೭21 ರಂದು Lapse 
ಎಂದು ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸಲ್ಲಸಲು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪರೇ ನಂ.33/2ಎ ಮತು ಸರೇ ನಂ. 33/2ಚ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ, ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ 


ಸಂ.33/2ಎ ರಲ್ಪನ ೦-3೦ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಐಡಾವಣೆ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ 
/ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾ೦ಂಕ:15ರ.12.1988 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ ಎಂಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ /19೨೦, 
ದಿನಾಂಕ:೦3.11.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: ೭೨.೦8.1೨೨7 ರಂದು 


ಐತೀರ್ಪ್ಷ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಡ೩gppಂ ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ 
ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳ, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.33/2ಜ ರಲ್ಲನ ೦-೭2೦ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ 
/ಅಭೂಸ್ತಾಅ/ಎ1/ಪಿಆರ್‌/117, " ದಿನಾಂಕ:!ರ.12.1088 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ ಎಂಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ 1/1೨9೦, 


ದಿನಾಂಕ:೦3.1. 1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಬೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 
೨5.೦7.19೨5 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥaಂappa ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ದೇವರಚಿಕ್ಟನಹಳ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.33/2ಎ ರ್ತ ೦-3೦ ಗುಂಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33/2 
ರಣ ೦-೭೦ ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ 
ಸಂ.23೦೭51-255/2೦16, ದಿನಾಂಕ:೦೨.೦8.2೦17 ರಂದು 1೩p56 ಎಂದು ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ವತಿಯುಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸುಂಖ್ಯೆ.1ರ61/2೦18 ದಾಖಲಸಿದ್ದು ದಾವೆ ಬಾಕ ಇರುತ್ತದೆ. 


> ಪರ್ಜಿ ನಂ.ಆ೮ಗ 
ಬೆಂಗಳೂರು "ದಕ್ಷಿಣ" ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು. ಹೋಬಳ, . ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.3ರ/! 


ರಲ್ಲನ ೦1-೦೦ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ನಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಡಿಎ/ಅಭೂಸ್ಪಾಅ/ಎ!/ 
ಪಿಆರ್‌/117, ದಿನಾಂಕ:1ರ.12.1988 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ /334/ ಎಂಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ 11೨೨೦, ದಿನಾಂಕ:೦3.11.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: ೦3.೦೨.1೨೨7 ರಂದು ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದಿನಾಂಕ: 2೨.1೦.1೨೨7 ರಂಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಷೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:೦8.೦2.೭2೦೦1 ರಂದು 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಂಸ್ಟಿ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ತ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಪರಿಹಾರದ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿಟ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಷೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. $Shanbog್ರ Nagappa ರವರು ಸದರಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


": > ಸರ್ವೆ ಸಂ.3೮/2 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ, ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.3ರ/2 


ರಲಸ ೦-83೨ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬ.ಟ.ಎಂ.4ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಡಿಎ /ಅಭೂಸ್ಥಾಅ/ 
ವಗ/ಮಿಆರ್‌ 117, ದಿನಾಂಕ:1ರ.12.1988 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚೌ್‌ಯುಡಿ 1334/1 ಅಖಂಎನ್‌ಎಕ್‌ /1೨೨೦, ದಿನಾ೦ಕ:೦3.1.1೨೨೦ ರಂತೆ ಅಂತಿಮ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 2ರ.೦119೨4 ರಂದು ಐತೀರ್ಷು 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 14.02.19೨4 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಷೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ:27.1೦. 19೨4 ರಂದು ಛೂಸ್ತಾಧೀನ ಕಾಂಬ್ತಿ ಕಲಂ 16(2) ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲ 


ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Ramakrishna ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ.35/2 ರ್ತ ೦-3೨ ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂ.12೦85/2೦18 ಆಡದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಿಲ್‌ ಅರ್ಜ 
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯುಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ. 740೦/2೦21 ದಾಖಅಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


! 


ನೆಂಅಪ್ರಾ, ಔಂಗಳೂರು. 


ಜ್ಞ; 


[3 


-ಏನುಖಿಂಭೆ ಎ 


af ಅನುಭಂದ-3್ರ.- 


ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡ. ಶೇಖರ್‌ (ಹೊಸದುರ್ಗ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:16) ರೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ. 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಸೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ 


| ಹಂಚಿಕೆ ಪಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
| 21/1 1492 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವಪುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
'. ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿರೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ' 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
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| An ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಸೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ಷರಾ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
| A 1516 WA No:4772811/2003 ಯಾರಿಗೂ ತಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
) L ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
23 27/1) 1517 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
24 | 27/1 1518 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
25 27/1} 1519 W.A .No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


30 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
31 27/1 1525 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೊ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ಪಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


271/1 1526 W.A.No:4772/811/2003 
W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


35 2712 1536 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
36 272 1537 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಶಂಡುಬಂದಿದುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
37 2712 1538 W.A.No:4772/81 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772/811/2003 
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W.A.No:4772/8]1 1/2003 


i 39 
40 | 272 


4] 2 5 W.A.No:4772/811/2003 


42 271/2 W.A.No:4772/81 1/2003 


43 5 W.A.No:4772/81 1/2003 
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ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No4772/81 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
. ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
"ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


W.A.No:4772/2003 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಡಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ | 
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ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ 'ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
 ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 


W.A.No:4772/81 1/2003 
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ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ಷರಾ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಹಂಚಿತೆ ವಹಿಯಂತೆ 


66 | 2772 W.A.No:4772/81 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಟ 

ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 

| 67 |272| 157 W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
i ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ. 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಸೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:477212003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


| | ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| | ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
78 272 1586 | W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
| 19 | 2712 1587 | W.A.No:4772//2003 | ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| ತಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
( ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
80 +t 27/2 i588 W.A.No:4772/2903 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ರಠಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:477212003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
 W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W,A.No:4772/811/2003 


ON Ey W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.Nc:4772//2003 


W.A.No:4772112003 


72 21/2 1580 


W.A.No:4772//2003 


W.A.No:4772//12003 


75 27/2 1583 W.A.No:4772/12003 


272 


1071/A 
1071/8 W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772//2003 


85 27] 1538/H 
23 | 15380 


ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772112003 
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ಸಂಖೆ ನಂ ಸೆಂಖೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:47 | 
| } ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


27/83 | 15S38/K 7212003 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಗೀತಾ ರವರಿಗೆ ಶುದ್ದಕ್ರಯಪತ್ರ 
1528H ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 16/03/2019 ERATED 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 
| 98 1528/N ವಹಿಯಂತೆ ಖಾಲಿಇರುತ್ತದ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| ' ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಚಿಕೆ.ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
೦ಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


W.A.No:477242003 ಯಾರಿಗೂ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ ನ 


| | | | ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
103 | 29/1 | 1347/B W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


273 | 1538/L 


W.A.No:4772//2003 


214 1538/M W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772//2003 


ವಹಿಯಂತ ಖಾಲಿಇರುತ್ತದೆ 


1528/K | 


ವಹಿಯಂತೆ ಖಾಲಿಇರುತ್ತದೆ 


1528/L 


ವಹಿಯಂತೆ ಖಾಲಿಇರುತ್ತದೆ 


1528/M 


ವಹಿಯಂತೆ ಖಾಲಿಇರುತ್ತದೆ 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772//2003 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


pe ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


104 29/1 1347/C W.A.No:4772//2003 


105 | 29/i | 1347/D W.A.No:4772//2003 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ | 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


| 106 | 29/1 | 1347/E W.A.No:4772//2003 


1347F W.A.Nu:4772//2003 


| 108 | 29/1. | 1347/G W.A .No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಪಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


TOY DHE NIA W.A.No:4772//2003 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ: ' 
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ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


| I10 29/1 1347/1 WA No 477242003 | ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| | | ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
i | ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
111 29/1 1347/1 W.A.No:477212003 | ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
112 | 29/1 { 1347/K W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| \ ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
113 | 29/1 W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
1347/M W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 

ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 

11S | 29/1 | 1347N W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
3 | on | ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 

ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 

116 | 291 | 1347/0 W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
31 | 00 ಕಂಡುಬಂದಿರುಪುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
117 {291 | 1347/P W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
29/| 1347/Q W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, | 
1348/A W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
1348/D W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
1348/E | W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
| W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವಪುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


pd ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


1348/B W.A.No:4772/2003 


121 | 2%] | 1348/C W.A.No:4772/2003 


124 | 29/1 | 1348/F 


1348/G 


126 | 29/1 | 1348/H 
127 1348/1 
128 | 29/1 | 1349/A 


129 | 29/1 | 1349/B 


130 1349/C 
131 | 29/1 | 1349/D 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772//2003 


W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 

ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು . 


ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772/12003 
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132 | 29/1 | 1349/E 


133 | 20/1 { 1349/F 
134 | 29/1 | 1349G 


| 135 29/| | 1349/4 


| 136 | 29/1 | 1349/1 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/12003 


W.A .No:4772/2003 


W.A.No:4772//2003 


': W.A.No:4772/12003 


13491] 


i346/G | 


W.A.No:4772//2003 


ಮೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ 


W.A.No:4772/12003 


1346/H 
13461 
| i41 | 291 | :346/) 
142 { 29/1 | 1246/K | 
143 | 2%1 | 1346 


1346/M 


W.A.No:4772//2003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/1{2003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/8] 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


ಷರಾ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, | 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹುಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯೆಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ | 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, | 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುಡಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W,A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕೆ ಷರಾ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


| WA Nod772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| | | ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
155 29/1 | 1445 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
29/1 1476 | W.A.No4772/81 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
i ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಬಿಪಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


| 163 | 1465 


29/1 | 1466 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


167 1 29/1 1469 W.A.No:4772/811/2003 


168 


170 


4 | 


173 | 29/1 1487 


W.A.No:4772/8i 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/311/2003 


174 | 29/1] [488 W.A.No:4772/811/2003 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿರೆಯಾಗಿರುವುದು 
'ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 


W.A.No:4772/81 1/2003 
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ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


175 29/1 1496 W.A.No:4772/81 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕಯಾಗಿರುವುದು 
| | | ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
\ ಹಂಚಿಕೆ ಪಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
177 | 291/1 149] W.A.No:4772/81 1/2003 | ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ಪಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
9 | 29/2 1410 W.A.No:4772181 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಪಂಚಿಕೆ-ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


178 | 292 | 1409 W.A.No:4772/811/2003 


17 
180 | 29/2 


181 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


182 | 29/2 | 1413 W.A.No:4772/811/2003 


183 | 29/2 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
‘186 | 292 | 1422 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
; ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
187 | 29/2 1432 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
188 | 29/2 1433 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
189 29/2 1434 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
: ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಡಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772//2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.Nv:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


{96 } 29/2 W.A.No:4772/81 1/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| ಹಂಚಿಕೆ `'ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
197 | 292 | 1444. W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕೆಂಡುಬಂದ್ರಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೊ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


| 1445 | WA.No4772/12003 


199 | 29/2 1446 | W.A.No:4772//12003 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ: ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಬಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ I 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ | 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:47721811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 


200 | 29/2 1447 W.A.No:4772//2003 


201 29/2 1448 W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/12003 


203 | 29/2 1450 W.A.No:4772//2003 


204 | 29/2 1451 W.A.No:4772/12003 


|: 2203]; 2912 1452 W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ | 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಬಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772/81 1/2003 
W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


ಹಂಚಿಕ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


211 29/2 | 1458 | W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| | ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
| | | ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ. 
| 212 | 292} 1459 |  W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕಿಯಾಗಿರುವುದು 
ಗ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
2 | 1460 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ | 


ಗ | ಹಂಚಿಕೆ ಪಓಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ಪಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
219 | 292 | 1476 W.A.No:4772/811/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ ಫ್‌: 


W.A.No:4772/811/2003 
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” ಪ್ರಮ 
 ಪಂಖ್ಲೆ 


220 


240 


241 


ಸರ್ವೆ | ನಿವೇಶನ 
ನಂ ಸಂಖ್ಲೆ 


477 


29/2 


1478 


1346/C 


” 


134b/F 


30 


1350/B 


1354/8 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/8112003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


W.A.No:4772/811/2003 


WA. Nu:4772/81 1/2003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/42003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/12003 


ಪಂಚಕ ವನಮಂತ ವ ಎನ್‌ ಗಂಗಮ್ಮ ರವರಿಗೆ 
SALE DEED u 
nos | ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ 


SALE DEED 


SALT DCCD 


W.A.No:4772112003 


W.A.No:4772/12003 


SALE DEED 


ಮೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಬ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಶಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


, ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಪಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ‘ 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ಪಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಬ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಪಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ 
ಹಂಚೆಕೆದಾರರಿಗೆ HSಗಔಿ -2 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 516 ಅನ್ನುಬದಲಿಯಾಗಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಬಿಟಿಎಂ 
೧ನೇ ಹಂಡತ 2ನೇ ಪೇಸ್‌ 
1ನೇ ಬಾಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿನೀಬಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ಪಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಬಿಟಿಎಂ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನ 
ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 48 ಅನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
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ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ 


1354/C SALE DEED 


ನ 30 
| CANS 
243 1354/0 SALE DEED 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 

1355 W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
$ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 

| ' ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


W.A.No:4772/12003 | ಯಾರಿಗೂ ಹಂಬೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
246 33/1 1357 W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
; ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ho 
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247 | 334/1! 1358 W.A.No:4772/12003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
| ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
i ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
248 | 33/1 | 1359/A W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
249 | 3311 | 1359 | W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
[ NE ES ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
250 | 33/1 | 1360 W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
: ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
1351 | W.A.No:4772//2003 ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/2003 - ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
- ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


f _ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಾಗಿ, 
W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಲಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಬಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, . | 
W.A.No:4772/2003 ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಪಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


W.A.No:4772//2003 


25, 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772//2003 


W.A.No.4772/12003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:47721/2003 


y WANe4772I200 


W.A.No:4772/12003 
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ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ 


| ಕೈೆಮ | ಸರ್ವೆ [ನಿವೇಶನ 
ರ್ರ 
ಸಂಖೆ ನೆಂ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ 


| 264 33/1 1345 


W.A.No:4772/2003 


1344/8 W.A.No:4772/12003 


1344/A W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772//2003 


| 267 | 33/11 


1344 


268 33/1 1404 W.A.No:4772/12003 


33/2A | 1376 
274 se] 


1382 


W.A.No:4772/12003. 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772//2003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772//2003 


W.A No:4772//2003 
W.A.No:4772/12003 
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285 W.A.No:47721/2003 
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ಷರಾ 


ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ: ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುಪುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಡಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಬಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಖಲಟೆದೆ ವಹಿಯಂಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ 


ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ 


W A.No:4772//2003 | 


287 { 33/24| 1407 | W.A.No:4772/2003 


288 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುರಿಲ | 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಕೀಲಿಸಲೂಗಿ, 


289 {33/28 | 1371 


W.A.No:4772//2003 | 
W.A.No:4772//2003 | 
W.A.No:4772/12003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:4772/120053 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:477212005 


W.A.No:4772/2003 
| 296 | 33/28 W.A.No:4772/12003 


297 | 33/28 | 1393 W.A.No:4772/2093 


298 | 33/28 | 1394 W.A.No:4772/12093 | 


| 299 | sre 1395 W.A.No:4772//2003 


WO 
| 300 | 33/28 | 1396 W.A.No:4772//2003 | | 
baie 
| 301 | 35/71 | 1370 W.A.No:4772//2003 
302 | 35/1 | 1371 W.A.No:4772//2003 


30 | 35/1 | 139 W.A.No:4772//2003 


W,A.No:4772//2003 


W.A.No:4772/2003 


W.A.No:47721/2003 
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ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


| ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್‌ ರವರಿಗೆ ಹರಾಜು | 


ಮಾರಾಟ ಶ್ರಯ ಪತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, | 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ. 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು. 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹೆಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ : 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಗ] 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಬ 


| 
| 
| 
— 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ರುವುದು. 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಬ 


ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾಗಿಗೂ ಹಂಜೆಣೆಯಾಗಿಗುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, | 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ | 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು | 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ನಿವೇಶನ 
ದಣಿದಿ 


ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 08-07-2019 ರಂತೆ 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ 
ರವರಿಗೆ ಬೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ye 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಾದ |] 
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ರವರಿಗೆ 
ನೊೋಂದಬಾಯಿಸಲಬಾಗಿದೆ 


p Ere ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಶುದ್ದಕ್ರಯ ಪತ್ರ 
310 35/2 120 ನೊಂದಾಯಿಸಬಾಗಿಬೆ 


W.A.No:4772/12003 


Ld 


312 W.A.No:4772/12003 MN 
313 W.A.No:4772/12003. ME 
314 W.A.No:4772/12003 ME 
315 1665 W.A.No:4772/12003 MN 
316 W.A No:4772//2003 ME 
317 W.A.No:4772/2003 pe 
318 W.A.No:4772/2003 pe] 


319 | 35/2 1662 W.A.No:4772//2003 


320 | 35/2 W.A.No:4772/2003 


[ML 
[ey] 
[ep] 
ಟು 
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ಹಂಚೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚೆಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಬೆಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, } 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 
ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 
ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 


ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


(x 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವ 
ಪಕ್ನೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು 
ಹೋಬಳಿ, ದೇವರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ 
ಜಮೀನನ್ನು ಬಿ.ಡಿ.ಎದಿಂದ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು). ಸದರಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, 
ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು , ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ § |: 162 | 


ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್‌ 
(ಹೊಸದುರ್ಗ) 

14.02.2023 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


kkk 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2 ರಲ್ಲಿನ 03 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 4ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಹೆಚ್‌ಯುಡಿ/334/ ಎಂಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌/990 ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:03.11.19990 ರಂದು 


ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಐತೀರ್ಪು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 03.11.1996 
ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ, 1894ರ 
ಸೆಕ್ಷನ್‌ 16(2) ರಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08.02.2001 
ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ತಾಧೀನ 
ಪಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2 ರ ಜಾಗವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ: 1556 ರಿಂದ 157], 1540 ರಿಂದ 1546, 1552 ರಿಂದ 1555, 1577 
ರಿಂದ 1588, 1142/2, 1153/೩, 1079/ಎ, 1071/ಬಿ, 1071/ಎ, 1528/ಎ ರಿಂದ 
1528/ಎಫ್‌ ಒಟ್ಟು 50 ನಿವೇಶನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಂಚಿಕೆ ವಹಿಯಂತೆ ನಿವೇಶನ 


ಮಿ ಮೇ ಮ, 
ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ರದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಎ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1528/0 21/05/2009 
1142/C 23/06/2017 


ನಿ. ಗೋಪಾಲ್‌ 10/07/2008 


ಉಳಿದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ ವಹಿಯಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


G, 


ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು 


ಹುನಃ 


ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮರು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೋದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಖಾಸಗಿ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು 
ಗಮನಕ್ತೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕ 


ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ಕಾರದ 
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ 
ವಿರುದ್ದ 


ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 
ಸರ್ಕಾರ 
ಕೆಮಗಳೇನು; ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, 


| ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಸರ್ವೆ 

RLS SI 292-29330383 
ಹಾಗೂ 35 ಸದರಿ ಸ್ಪತ್ತುಗಳು ಯಾರ 
ಸ್ಥಾಧೀನದಲ್ಲಿಪ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಸದರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ 


3 ) ಲ್ಲ ಹಾಗೂ 

ಮಾನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾವೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ | 

) ್ನ ಾ ಮಿ ಲ್ಸಾ _ pe ~_ | 
ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 
(ಈ) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳನುಸಾರ ದಾವೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ 
ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ.27/2 ಭೂಸ್ತಾಧೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 

ವ ಲ 

ಸ್ಪತಾಗಿರುತದೆ 


ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2 ರ ಜಾಗವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ಸ್ಪತಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಶೇಷ 
ಜಾಗೃತ ದಳದಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮಿ ನಂ.27/2ರ ಜಾಗವು ಪಾಧಿಕಾರದ 
ಸ್ಪತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಪಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಕ್ರಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 


ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ತಾಧೀನಗೊಂಡ 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟ್‌ 
/ ಮೂಲ ದಾಖಲಾಗಿದು 


ray 


ಲ 
ಬಲಲ 


ಅರ್ಜಿ 
ನಂಬರ್‌ವಾರು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 


} ಮೇಲ್ಲನವಿಗಳು 


|. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/2:- 3ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕದದ 2712ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾ ರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮೂಲದಾವೆ ಸಂಖ್ಯ: 1824/1995 
ದಿನಾಂಕ: 28.11.2000 ರಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮತ್ತು 

pe ) ಬ ಡಿ ್ಸ ಷೆ ೧ 
ಇತರರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಹಿ 


| 
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: | 
ದಿನಾಂಕ:24.10.2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು 
ದಿನಾಂಕ: 14.01.2020 ರಂದು ಹಿಂಬರಹವನ್ನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಾಸವಾಂಶ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಹಿಂಬರಹವು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದರಿ 
| 


ಹಿಂಬರಹವು  ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 
ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 


ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:41386-395/2017 ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ 
ಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಷೆ ರಿಟ್‌ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 398/2021 ಅನ್ನು 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಗ್‌ 3 ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ27/3:- 1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ 
| ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು 
ಈಖ 


\ ಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದೀವರಚಿ ತಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.27/3 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲತೆ 
ರಿಚ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.41771-792/2002 ದಿನಾಂಕ:10.04.2003 ರಂದು 
ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 19904/2016 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸುತ 
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ದೇವರಚಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ... ಗಾವ ಗಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.29/1:- 06 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ 
ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 02 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 
ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾಕೆಟ್‌) ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 03 ಎಕರೆ 32 
ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 64621- 25/2016 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 
24.09.2019ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕಿಯೆಯು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ 
ಅಪೀಲು ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ವೆ 
ನಂ.29/1 ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 29/4, 29/5 ಮತ್ತು 29/6 
ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು 
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ತತ್ನಂಬಂಧ ದಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.29/2:- 01 ಎಕರೆ 05 ಗುಂಟೆ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮಿ ನಂ.29/2 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 05 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 6360/2020 ರ 


ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ.882/2021 


3 


ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ 


ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.29/3:- 01 


ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ ನ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.29/3 ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ 01 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6360/2020ರ ಸಂಬಂಧ ಪಾಧಿಕಾರದ 
ವತಿಯಿಂದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ೦.882/2021 ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು. 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.30:- 03 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟಿ ಪ್ರದೇಶದ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ 


ಭಾಗಶಃ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೆಡ್‌ ಮತ್ತು 


ಕರೆ 01 ಗುಂಟೆ 


9) 
ು 
ಟು. 


ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಲ್ಪಪ್‌ (Built 
up) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 
10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.64621-625/2016 
ರಲ್ಲಿ ದಿನಾ೦ಕ:24.09.2019 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ದ 
ಆದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 
ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದೇವರಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೆ ನಂ33:- 02 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ 
ಸರ್ವೇ ನಂ.33/2 ಎ ಮತ್ತು 33/2ಬಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:23251- 
255/2016 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂ೦ಕ:09.08.2017ರ ಆದೇಶವು ಪಾಧಿಕಾ ನರದ 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 


1 . pS py 
ವಚಾಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಪೀಲು ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಪಿ. ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿ ವಕೀಲರ 


ಮಿ ೨ 
ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ 


ತ Restoration Application ದಾಖಲಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂ.33/1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ 
ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.33/1 ರಲ್ಲಿ 01 
ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ 
ಸಂ.4560/2021 ದಿನಾಂಕ: 01.09.2021 ರಂದು ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ. 

ದೇವರಚಿಕ್ಸನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.35:- ಸರ್ವೆ ನಂ35/-ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ 
00 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆ 
ನಂ.35/2 ರಲ್ಲಿ 00-39 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ 
ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 
12288/2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕ:03.03.2020ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:740/2021 
ದಿನಾಂಕ:10.11.2021 ರಂದು ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ. ಸದರಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 


ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಪಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 1349/2022 
ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ Status qಟಂ 


ಆದೇಶವಾಗಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುತದೆ. 


| 
\AAATO 


(ಬಸವರಾಜ ಬ್ರೊಮ್ಮ್‌ಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1, ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪುಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಫ್ರ. 
ಸ೦ಖ್ಯೆ | 
ಅ) 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ, 
ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ 
ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಸೇವಾ 
ರಸ್ತಗಳು (Channel Service Roads) 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕ 
| ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲಾ ಸೇವಾ 
"| ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು (Channel Service Roads) 
| ದಮರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ 


ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಾಲಾ ಸೇವಾ 

ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು (Channel Service Roads) 

ಮರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

| R 
ಈ) | ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಕೂಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾ 

ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು (Channel Service Roads) 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಮ? 

ಸಂಖ್ಯೆಃ: ಜಸ೦ಲಇ 12 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2023 


ಇ) 


163 
ಶ್ರೀ ನಂಜೀಗೌಡ.ಕೆ.ವೈ 
14.02.2023 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಕೂಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಮರಾಜ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲಾ ಸೇವಾ 


ರಸ್ತೆಗಳು 2021-22 ಹಾಗೂ 2022-23ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಹಾವಿಯಾಗಿರುವ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಶಾಖಾ 
ನಾಲೆಯ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ 
ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ನಾಲಾ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಕೃಗೊಳ್ಳುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 


x ್ಥನಔೆಜೋಳ ) 
ಜಲಸಂಪನ್ರಸ್ಯಲ ಸಚಿವರು 


ನಾಟಕ ವಿಧಾವಪಬೆ 
ಈ 


[ನಧಾನಸಫಾ ನವಸ್ಯರ ನನನು [ಶಾನನಪಾನ್‌ಸಾಪ್ಯಮಾರಾರ) 


ಸಾಲ್ರೂಅನ. ಮೀರ್ಲೇ ಹೋಬ, 
ಬಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕೂಪುಲು ದ್ರಾಮದ 
ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ದ್ರಾಮದ ರೈತಲಿದೆ ಸಪಂಚಾರಕ್ಷೆ 
ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದು 
ಪರ್ಕಾರದ ಗಮನವಕ್ತೆ ಬಂಬವಿದೆಯೆಂ; 


ಕ್ರ 1; ಲ 

ಮಿರ್ಲ್‌ ಹೋಬ, ಬಂಚವಹಳ್ಟ ಹೊಪ ರಲು ಗ್ರಾಮದ 

ವಿ.ಆರ್‌.54 ರಲ್ಲ 1.39 &.ಮಿಂ. ಮತ್ತು ವಿ.ಆರ್‌.ರರ 

ರಲ್ಲ 0.43 “ಮೀ. ಬಟ್ಟು 182 ಜಿ.ಮಿ. 

ರಪ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2೦೭23-24ವೇ 

ನೀಡುವುದು) ಪಾಆವ ಶ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಪೇಲಿಪಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಪಲಾಗುವುದು. 


ಬಂವಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ದ್ರಾಮದ ರಪ್ತೆಳನ್ನು 
ದುರಪ್ತ ಮಾಡಲು ಸಪರ್ಕಾರ ಯಾವ 
ಕ್ರಮ ಕ್ಸದೊಂಣಿದೆ; (ವಿವರ 


ಈ ಗ್ರಾಮದ ರಪ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಪಲು ಪಕಾರ ತೆರೆದುಮೊ೦ಡೆ 
ಕ್ರಮದಳ ವಿವರ ಒದರಗಿಪುವುದು? 


ಅಮದಾವ ಲಭ್ಯತೆಯವ್ಸಾಧಲಿಪಿ ರಪ್ತೆಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಪಲಾಗುವುದು. 


ಪಂಖಯೊ: ರಾಅಪ:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:ವಿಪ149೨ಅ:ಚುರಪ422:೦೨೦೦3 


ಪಶಲಂಖೊ:ರಾಅಪ:ಅರ್‌ ಅರ್‌ ಪಿ/ರವಲ 


p 

ಹವ ಹೋಬಳಿ ಚನಚನಹಳ್ವಂಬ೦ದ 
ಹರಳೂರು-ನಲ್ಲಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ" ಹಾದು 
ಹೋಗುವ ಪಕಾಣಲಿ ವಕಾಶೆ ರನ್ಷೆಯನ್ನು KIADB 
ಬೆಂಗದಳೂರು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಟಡ್‌ ಐವರ್ಜ 
ಸಲ್ಯೂಷನ್‌ ಲ. ರವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಪಿ 
ಯುಟ್ಛಿಮಬುನು ಪರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಟೆ 


) ರಬ್ರಿ ಯೊ ಬ 
ಕಅರ್‌ಆರ್‌ಡಿಎ ತಾಂತ್ರಿಕ ೦4೭೦4/ನದ್ರಾನರ- 
33/2014-15 ವಿವಾಂಕ:13.೦3.2೦15ರಲ್ಲ 
245.78 ಲಕ್ಷ ಅಮದಾನವದಲ್ಲಿ ರಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಫಿದ್ದು ಈರ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಅತಿಕ್ರಮ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ವೂ ರಫ್ತೆಯಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ 
ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿದೆ | ಹೊಲದರೆಯಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ದಮವಕ್ತ ಬಂಬಿದೆಯೆ«ಃ (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ನಮ್ಮ ದ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಪ್ತೆ-4ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-2೦7ಲ೦ದ ಹರಳೂರು ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಪ ವಯಾ 
ಹರಳೂರು ಮಛ್ಲೇಪುರದವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿಯ ಉದ್ದ 3.65 &.ಮೀ. ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ ರೂ 231.೦೦ಲಕ್ಷದಳಆದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾರಿರುತ್ತದೆ. ದಿವಾಂಕ:೭6.೦8.೭2೦17ರ೦ದು ಪ್ರಾರ೦ಿಪಿ 
ದಿವಾ೦ಹ:೭5.೦7.೭೦18ರಂದು ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ್ರಾಮಾಂತರ ಕಚೇಲಿಬುಂದ ನಿರ್ವಹಿಪಲಾಗಿರುತಡ್ತದೆ. 

ಪರಪ 1.80೦ಕಮಿೀಂ ಮಂದ ೭2.4೦ಕ೬ಮಿೀಂ ಹಾರೂ ಪರಪ 3.3೦&ಮಿಂ ಊಂದ 3.6೦ 
ಜಮಿೀೀ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೦.೨೦೬ಮಿ ರಪ್ತಯನ್ನು 148 ರವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ ಪಡಿಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅತಿಪ್ರಮಿನಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬದ್ರಾಮಾಂತರ ಇವರು 
ದಿನಾಂಕ: ೦8.೦2.೭೦೭3 ರಂದು ಹರಳೂರು ನಲ್ಲಪ್ರವಹಳ್ಟ ವಯಾ ಹರಳೂರು ಮಳಛ್ಲೇಪುರದವರೆದೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿಯ ಸ್ಥಳ ಪಲಿವೀಕ್ಷಣೆ 'ಮಾಡಲಾಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.&ಿ.೧ (KRRDA) ೦ಬಂದ 
ನಿರ್ಮಿಪಲಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಈೆ.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಬ (K1ADB) ರವರು ಕಾಂಪ್ರೀಬ್‌ ರಸ ಪ್ರೆಯನ್ನು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಣಿದ್ದು, ಹಾಲ ಇದ್ದ ಹೆ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಎ (K್ಣ್ಣಂA) ರಪ್ತೆದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಆದದೆ 


ಇರುವುದು ಹಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಈ ರಪ್ತೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾದರಅ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾದಲೇ ಕಂಡುಬಂವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮಾ 


ವಿಪರಅ:ಚುರಪು16ರ:2೦೭8 


Ns 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ : 166 


— 


2: ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪಶ್ರೀನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್‌ .ಎನ್‌ 
(ದೇವನಹಳ್ಳಿ) 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ : 14.02.2023 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು :  ಜಲಸ೦ಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ದ 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು | 


| | 


| 


'ಜೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 
ನ ನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿವ 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ 


| ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ! ವರದಿಯಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ | 
| | ಎಷ್ಟು ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು; | ಕುಡಿಯುವ ವೀರಿಗಾಗಿ 1924 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಗೂ 46 


(SA ವದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1.067 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಭ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2.991 ಟೆ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕ 
' ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು 


| | ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. | 
| | ಕ್ರ. | ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚಿಕ | ಒಟ್ಟು |] 
ಸಂ | ಮಾಡಲಾ | || 
| | 'ದ ನೀರಿನ § 
| || ವಿವರ | 
| | a: ಎಂ. ಸಿ) 
| | | | ಮ 
| | | | ನೀರಿಗಾಗಿ 
| 7 E /ನಲಮಂಗಲ I ro 
_ bl oe ಬಳ್ಳಾಪುರ | oe | 0.076 0.658 | 
| || 
| ME - 0.417 [335 | 0.753 | | 
— SS TE | Er} 
|! | || 
ES FNS 7373 77 390 | 
RS F 
| ಆ) | ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ಮೀರಿನ 
| ವಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ! ಯೋಜನೆಯ ರೂ.2,25166 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
| ಕಾಲಮಿತಿ ಎಷ್ಟು; ನಿಗದಿತ ಪುನರ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ | 
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ದಿನಾ೦ಕ:10.01.2023 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ, 
| ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ಮವನೀರಿನ 
ನೀಡುವುದು) ' ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ! 
A ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಧನವ ಸವಮ ಮಾನ ಕಗೊಳುಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ i 
' ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ. ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ, 
| ಕಾರಣವೇನು; ಯೋಜನೆಗೆ! ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ 
| ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ | 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾಲಮಿತಿ. 


| § HN } ಕಾ 
ಪ್ರ. | | 
ಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು | 
koe | Eek: 

| ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಪೂರ್ಣ  ತೀರುವಳಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ. 

| ವಿವರನೀಡುವುದು) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ' 
| | ಮ | 
| ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
' ಈ | ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಷ್ಕತ ಯೋಜನೆಗೆ ' pr ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನದ, 
| ಎಬಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ | | ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 
| | ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಕಾಲಮಿತಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
| | ಎಷ್ಟು? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ; | 
| 'ವೀಡುವುದು) | ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ. 
| 'ಒದಗಿಸಿಲಾಗಿದ. | 
oo | | 
ಸಂಖ್ಯ: ಜಸಂ೦ಇ4 ಡಬ್ಬೂ ಸಎಲ್‌ಎ 2023 ಗ್‌ 


[a 


(ಗೋವಿಂದ ಎಲ ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪೆನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್‌ .ಎನ್‌ 
(ದೇವನಹಲ್ಲಿ) ರವರ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 166 ಕೆ, ಅನುಬಂಧ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರದ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ವೀರು 
ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಲರ್‌ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನಾರ್‌ ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 527 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ50೦ ರಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.12,912.386ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ: 17.02.2014 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2018-19ನೇ 
ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.2325166 ಕೋಟಿ ಮೊತಕ್ಕೆ 
ಪರಿಷ್ಠ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪುನರ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:10.01.2023 ರಲ್ಲಿ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ವೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಹಂತ-1 ರಲ್ಲಿ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 07 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಮುಲಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಹಂತ-2 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ 260 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಭೈರಗೊಂ೦ಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕವಲೊಡೆಯುವ ಟಿ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ-ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌, 
ಮದುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವೀಡರ್‌ ಕಾಲುಖೆಗಳ ಬಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತವೆ. 


1 ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ 26000 ಕಿ.ಮೀ ಹೈಕಿ 17000 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಹುತೇಕ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತದೆ. 


2. ಟೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು 52.89 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಕಿ, ಈವರೆಗೆ 
42.30ಕಿ.ಮಿೀೀ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ  ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು. ಉಳಕ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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3. ಮದುಗಿರಿ ಪೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟಿ 120.48 ಕಿ.ಮೀೀ ಉದ್ದದ ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ 98.00 ಕಿ.ಮಿ 
ಹೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


4 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು 81.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಕಿ. ಈವರೆಗೆ 73.00 ಕಿ.ಮೀ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5.ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


6. ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಪ್ಸ್‌ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ-5 ನಂತರದ 22.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ 


ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು 
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೂಳ್ತಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 
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7 ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ ಎಸ್ತರಹಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ಡಿಸಿ-5 ನಂತರದ ಸಃ2230 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಂದ ಸ:36.965 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪೈಪ್‌ ನ ವಿರ್ನ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
ವೀಡರ್‌ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಆದರೆ, ಈ ಕಳಕಂಡ 
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“ಹೂಸಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ 2013ರ 
ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪ್ರಕಿಯೆಯಂತೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಕ ಹಂತ 111) ನೋಟಿಪಿಕೇಷನ್‌ಬಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್‌ 
ಹಂತದ ವರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿದ ಹಂತದ ಕವೇರಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವದೆಗೆ 
3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಕಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡು, ರೈತರಿಗೆ 


ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಜಮಿಳನನ್ನು ನೀಡಲು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿ೦ಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬಮಪಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಭೂಮಾಲಿಕರು ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಕಾಲ ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ 
ಸನ್ನಿಪೇಶಗಳಲ್ಲ ಬೂಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ 


ನಂತರ ಜಮೀೀನಮ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರ್ವಕಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ 
[ee A py pS ತೇ 4 ಎವ RE EE pa EL 
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕಲವೊಂಬು ರೈತರನ್ನು ನ ಒಮ್ಸಿಗೆ ಪಡೆದು 


ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ oS ಕಾಯಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಪಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


“ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ: ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐದಹಳ್ಳ ಕಾವಲ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿಬ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಎವಳ೦ಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. 


"ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತೀರುವಳಿ: ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರೈಲೈ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಗೇಲ್‌ 
ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ 
ಮ ಪಡೆದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ 
ಅಮುಸಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2023-24 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಗಳಿಗಾಗಿ 
wi 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 167 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹಸರು ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್‌.ಎನ್‌. 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 

4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

[5ಸಂ| ಪ್ರಶ್ನೆ N | ಉತ್ತರ oo | 

ಆಅ a ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ, ಬೆಂಗಳೊರು | 

|  ವೇಪನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 65 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ' 
ವಿಧಾನಸ ತಕೆ | ಇ NO RN, ee oF | 

ನ ಫಿ ಎ ಕ | ಯೋಜನಿಯನ್ನು ರೂ.94788.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 

We ಸ್‌ i ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ 

ಎ ರ ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 9 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, | 

| 

Ni ಪ್ರಸುತ 9 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತಿದೆ. | 

ಆಗಿರುವ _ pe | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು § i 1 ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು |] 

i ಅ ತುಂ೦ಬಿಸಿರುವ | 
| (ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ) | EN ಜತ | 
| ಇದಕಾಗಿ ಠಃ ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು (ಜನವರಿ- | 
| ಶ್ರ | 
| ಯೋಜನೆಗೆ: 2023 ರ | 

ಜವ ಜಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ) | 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ) | 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ವಿವರ [ಡಗರ್‌ ರ ನಷ 5s 
ನೀಡುವುದು) ಗಾನಾ | ನ್‌್‌ 
ಧಾ ಅವನಿ | 14.40 
'ದೇವನಹಳಿ ಹೀರೇ | 
ಅಮಾನಿ ತೆರ 30.47 28.423 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ 
gy 8 1.73 1.384 
| | ಅವತಿ ಕೆರೆ | 427 | 3416 | 
A ತಟ 130.44 | 1033 | 
| ದೇವನಹಳ್ಳಿ | T ನಾಾನನ 1 
/ ” | ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 2118 19.904 
8] | ವಿಜಯಪುರ | | 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಅನ 3ರ | 56.21 | 49.968 | 
| | | | ಅಹೊನಿಕಿರ 130.60 | pi | 
ಕಪಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
| ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆ) ಹಾಗಿ ಲಿ ಈ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ವ್ಕಾಲಿ ಯೋಜನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
| ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ | ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು | ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 65 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 
ಮಾಡಿದೇಯೇ; (ಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕೆ.ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯು" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ" Ry 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ. 
ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ 145 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂದ -1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಇ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದ 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವ 
ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು; 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಫ್‌ ನಗರದ ವ್ಯಷಧಾವತ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ" 
243 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳುಮಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾಮಾಂತರ, ಫುಕೂರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 97 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರುಣಿರೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭಾವತಿ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನ ವೆಷ್ಟು; 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಅನುಷಾ ್ರಿನಗೊಳಿಸ 
ಲಾಗುವುದು: ಇದರ 
ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಷ್ಟು? 
(ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ ಖID/87/118/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.865.00 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
22/02/2022 ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ 
ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 243 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ 


STPಿಂದ 3 ಲಿಫ್ಸ್‌ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ LIFT-1 (Nayandanahalli Lf) ರ ಮೂಲಕ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 13 ಕರೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 8 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಕೆರೆಗಳು, LIFT-2 (Veerananjipura Lift) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 52 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 49 ಕೆರೆಗಳು, ಮತ್ತು L॥FT-3 (Honnudike Lift) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 27 ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 97 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ, ಡಾಬಸ್‌ ಪೇಟೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಿ:ಐ೦ಐಡಿ 27 ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ 2023 


het 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 167 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-1 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ನಾಗವಾರ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ನೀರನ್ನು" ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 65 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


ಜಲಾವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶ | ಕೆರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಕಸಂ ಜಿಲೆ ತಾಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು ಅವ ವ p) 
3 § ಸ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ | (ಎಂಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಸ 


್ರ ಸಾಮುರ ಅಮಾನಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ pe 105.53 
pen 
ಫ 


 ಹೊಸಹುಡ್ಯಕೆರೆ 62.17 1255 
ಕೇಶಬಂರಲ / ಕೇಶವಮುಲ ಕಲೆ 25.29 AS 


ಸ್ಫಿಲ್ಯಾಗುಗ ಮುಣ್ಣೂಗು ಕೆರೆ CS 
ಕಂದವಾರ ಕೆರೆ 100.40 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರಕೆರೆ 75.98 
EN TTT 
ಕತ್ರಿಗುಪ್ತೆ ಕೆರೆ 26.38 
P ಚಿಕ್ಕಆವಲಹಳ್ಳಿ / | 
ಅಂಗರೇಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರ ನ 


12 ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ 1.19 


ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 761 
pal ಶೆಟ್ಟಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 9.98 
ಮಾರಗಾನಪರ್ತಿ ಕೆರೆ 4.91 
16 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೂರ್ಣಸಾಗರ ಕೆರೆ 46.75 
17 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೂಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 1 10.10 
18 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕರೆ 8390 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಭೈರಸಾಗರ ಕೆರೆ 42.00 
20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ' | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಹೊಸ ಕೆರೆ qn £5 
21 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಬಳ್ಳಾಪುರ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ 4.73 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಳಕಪರ್ತಿ ಕೆರೆ 168 
23 ರುದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕೆರೆ yp 
24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಿರಿಯಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 1595 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ ಬೆ ಸಿಟಿ ಕೆರೆ 192.81 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ಅಮಾನಿ ಭದನ ಕೆರೆ 837 69 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಬ್ಲೂಡು ಕೆರೆ 24.22 
28 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ee) 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು pes psn ಷರಾ 
32 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 9.75 515 
ss 
ಸಾರ | ಸಾತ 
ನ ಗೌಜದನೂರು | ಇಗಟಗರ ಚ್ಯಾ ತರ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌಬಿದನೂರು ಚೆಗಟಗೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 19.34 ಕೆರೆಗಳಗೆ ನೀರಸ್ಸು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 


ಗೌಬಿದನೂರು 
ಗೌಬಿದನೂರು 


ಗಂಗಸಂದ್ರ ಕೆಕೆ 
ಮರಳೂರು ಕೆರೆ 
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ಯಲಹಂಕ 
ಯಲಹಂಕ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ 


ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ 61.91 
ಯಲಹಂಕ |ಬಂಡಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 86.47 


ಯಲಹಂಕ |ಹುಣಸೂರು ಕಠ | 
ಪರಾ 
೬ 


p< 


7 


ಯಲಹಂಕ 


ಬೆಂಗಳೂರು ; 


ಯಲಹಂಕ 
ಯಲಹಂಕ 


ಬೆಂಗಳೂರು : 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾಮಾಂತರ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


58 ದೇವನಹಳ್ಳಿ 2 

ಬೆಂಗಳೂರು y 
59 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ 74.24 30.47 
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141 ಮುದ್ಧಲ ಕೆರೆ 
142 ತಾವರೆಕೆರೆ ಕೆರೆ 
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[sp] 
DETAILS OF TANKS PROPOSED FOR FILLING 
PHASE-| (LIFT-1) Nayandanhalli STP 


ಲ ರ ಗ ರ ರ ಗಾ 
SL. NO. NAME Longitude Lattitude Tank ID TALUK NAME Tank Capacity in ್ಥ Assembly Constituency Basin 
- each Cluster of Tanks in ha. 
Mcft 
| 1 [Sigehalli Tank KA20010063 | Bangalore North Taluk 1.13 Yeshwanthapura Cauvery 
Ullala Upanagara Tank 77.462 KA20010029 Bangalore North Taluk | 15786 | : | Yeshwanthapura | Cauvery | 
3 |Kenchapura Tank-2 77.460 KA20020221 Bangalore South Taluk 38.952 | Yeshwanthapura Cauvery 
| 4 [Krishnasagar Tank 77.436 KA20020106 Bangalore South Taluk | 20412 | Yeshwanthapura Cauvery 
| 5  [Hunasemaradapalya Tank 77.433 12.915 |KA200202133 OO | Bangalore South Taluk 433) Yesawanthapura | Cauwvery | 
| 6 1 Mylanahalli Tank | 7739 | 13137 KA21010212 Nelamangala Taluk | 2472 | Nelamangala Cauvery 


Nelamangala Cauvery 
| 9959 | Yelahanka Cauvery 

Yelahanka Cauvery 
Yelahanka Cauvery 
Nelamangala Cauvery 


Nelamangala | Cauvery | 


| 7 | Gopalapura Tank 77.419 13.139 |KA20010058 Bangalore North Taluk 
8 JHuskur Tank 77.432 13.128 |KA20010058 Bangalore North Taluk 


| 9 | Agraharapalya Tank 77.446 | 1310) | KA20010057 Bangalore North Taluk 34.644 
10 [Vaderahalli Tank 77.460 13.098 |KA201012 | Bangalore NorthTauk | 19317 
| 11 | Kanigondahalli Tank 77.386 13.125 KA2101037 OOO | Nelamangala Taluk 
' 12 [Veerananjipura Tank-1 77368 | 13.133 |KA21010210 Nelamangala Taluk 
| 13 [Veerananjipura Tank-2 7737 | 13.129 |KA21010211 Nelamangala Taluk 
| 14 | Hurulihalli Tank £1355 | 13.128 |KA210002009 OO | Nelamangala Taluk 
[5 1 Kachanahalli Tank 77.346 1s |KA210:0200 | Nelamangala Taluk 
| 16 [Srinivasapura Tank 77.408 KA21000131 OOO | Bangalore North Taluk 


17 |Huchanaplaya Tank 


Nelamangala Cauvery 
Nelamangala | Cauvery 


Nelamangala Cauvery 
| __ Yelshanka | Cawey | 
Yelahanka Cauvery 


Yelahanka Cauvery 


7.628 


77423) 13.107 KA20010039 Bangalore North Taluk 


| 18 [Kodipalya Tank 77.437 KA20010038 Bangalore North Taluk 
| 19 |Kasaba Nelamangala Tank 77.393 13.105 |KA21010102 Nelamangala Taluk 


- 


Nelamangala Cauvery 


20 |Arasinakunte Tank-1 | 7743 | 13090 |KA210101003 OOO | Nelamangala Taluk 4 Nelamangala |  Cauwvery | 
| 21 | Arasinakunte Tank-2 | 77X42 | 13080 |KA2101014 OOO Bangalore North Taluk | 11619 Yelahanka” | Cauvery 
Sub-Total 348.38 
PHASE-I (LIFT-2) Veerananjipura Tank 
| 22 |BegurTank-1 77.348 13.151 |KA21010108 Nelamangala Taluk Nelamangala | Cawery 
| 23 | Thirumalapura Tank 13.1339 |KA21010199 Nelamangala Taluk Nelamangala | Cauvery | 
‘24 [Aralasandra Tank LEE 13.131 KA21010038 | Nelamangala Taluk Nelamangala | Cauwvery | 


Nelamangala Taluk Nelamangala 


Nelamangala Taluk 


[35 —kempotali Tank 77258 | 13.168 [KA2101008 
26 [BegurTane? “ooo | 77335 13.151 |KA210105 

27 |Dodderi Tank-1 | 77316 | 13.168 
28 |DodderTne? “| 77305 | 13171 [Kano |} 
29 [Govenahalli Tank 77.314 13.179 |KA21010017%6 OOOO 
| 30 | Kalaghatta Tank KA21010164 | 
| 31 | Thyamagondlu Amanikere Tank-1 KA21010105 | 


3 
| 3 Thyamagondlu Amanikere Tank-2 KA21010094 


Cauvery 
Nelamangala y 


—Neamangsla Cavey — 


| Nelamangala Cauvery | 
Nelamangala Cauvery 


KA21010178 Nelamangala Taluk 


Nelamangala Taluk 
Nelamangala Taluk 
Nelamangala Taluk 
Nelamangala Taluk 
Nelamangala Taluk 


| _ Nelamangala | Cawery | 


Nelamangala Cauvery 


Nelamangats [Covey — 


| 33 | Kasaba Thyamagondlu Tank 77.246 PENN KA21010106 Nelamangala Taluk Nelamangala Cauvery 

| 34 |Beeragondanahalli Tank-1 77.278 13.219 KA21010128 Nelamangala Taluk Nelamangala Cauvery 

| 35 |Beeragondanahalli Tank-2 77.287 f KA21010235 Nelamangala Taluk I Nelamangala | Cauwvery 

| 36 [Thyamagondlu Amanikere Tank-3 77.311 13.199 ;KA21010112 Nelamangala Taluk | Nelamangala | Cawery | 
37 lakkuruTank ooo | 77208 | 13.194 |KA2:010079 Nelamangala Taluk 38.55 l Nelamangala Cauvery 

| 38 [Nidavandha Tank | 77240 | KA22010097 Nelamangala Taluk | 9112 | Nelamangala Cauvery | 
33 [ManneTank °° | 77247 | 13235 |KA21010095 | Nelamangala Taluk | ___ Nelamangala Cauery 


KIADB Dabaspet (15MLD) SE SSNS Soi Se 


Nijagallu Kempohalli Tank 77.262 13.240 KA21010075 
Nijagallu Tank 77.247 13,25೨ KA21010091 


Nelamangala Cauvery 
Nelamangala Cauvery 
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Tryin 
nes ——ueuein 


AJSANey E|eSueue|aN 


91 | Hatenahalli Tank-1 


93 


96 


jHattenahalli Tank-2 


ittenahalli Tank-3 
Kitaganahalli Tank 


Guluharvi Tank 
Shettihalli Uttaraghatta Kere 


77.076 
77.073 
77.044 
717.099 


77,103 
77.111 


13.277 
13.289 


KA18060027 
KA18060026 


Tumkur Taluk 5 O15 
Tumkur Taluk 3.814 


13.239 KA18060136 Tumkur Taluk 17.057 


13.289 
13.306 
13313 


KA18060257 
KA18060124 


KA18060256 


__ 120870 | 
Tumkur Taluk 5439 
Tumkur Taluk | 12678 | 
sub Toil 2186 


Tumkur Taluk 


0.249 
0.189 
0.843 
0.845 
6.184 
0.27 
0.628 
30.81 


Tumkur Rural Cauvery 
Tumkur Rural Cauvery 
Tumkur Rural Cauvery 
Tumkur Rural Cauvery 
Tumkur Rural Cauvery 


Tumkur Rural Cauvery 
Tumkur Rural Cauvery 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ni. 

Mp ಆರ್‌ ನಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು 
ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿವರ 


ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿದ 
(ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚು 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು 
ನೀಡುವುದು) 


ಮಾಡಿದ 


ಮಾಹಿತಿ 


168 
ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್‌.ಎನ್‌.(ದೇವನಹಳ್ಳಿ) 


14.02.2023. 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರವರು. 


p ಏಎಧಾನಸಿಭಾ ಕ್ಷ 
ಗಾಮ ಜಹಿ 
ಮ ನಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ 
ಕಮ ವಹಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ 
ನಿಧಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


(ಬಸವರಾಜ ೈಸತಿಪಸ್ನರು) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


CR 


"4 


ಹ್‌ ಬ 


kd kN 
ಟೋ ದ್‌ 


"~~ he a es 


_ 


we Ne ಶ್ರಿ E00 Ka pS A 


ಎ 
| ಮ po 
ಕ್‌ ವಮ ದಾವಾಖಲಿ JA 
ಫಾ EE ಮಡಯ 


Nee SMES WAL 
Ws ಜೂ ಬ ಕಸವತ 
ಡರಟಿರಂಗಿ 3 ವಡಂಗ್‌ಂದ 
EE pp ಗಟ SNARE 
ಯಡನಿಲೀದಗಂದ 42 
ಹಿಟಜಿ 


| 


eee 


HEE _— 


- Ko 
ದಬಾ 


» Te 4 - 
೫ ~~ PRAAE Be A oto 


pe ೪” 
7 A 
ಇ ಇ 

Pa) 


4 

* 
- 
್ಸ 4 Y wp 
೬ FS 2 ರ wp = EE, a, 


ee UL 
— 


~~ —— 
Aa 


__— ed Key he pe ss 
ಬ್‌ ct ಾ್‌ 3 pa (778 K ಷ್‌ 
— 
ಬಾ SC ಇಟಗ 
Rep PA pC Sy] 
_ 
kn 
- dy 
PA pe pe ಾ h *_; 
Ae RE ಜಿಳೆತ ps ; 
we | 


೬ REESE ಗ) 
| A ” 
'RಂಯಹೊಸE eu ಗ 5) 
Pel 
a _—~ _ 3 
SN UA ಇ ಬಳಕ 
he ಕನ್‌ 
“ed py 
¥, 


hd _ * “= 
Tam pe a, i 


ತ — ೯ pp 
se TST ; | 
ದಾತ: 


Et ಜರರ್ಡಿಗ +8 sn ೨೫ 


ಿಮೆಬ೦ನ - 


ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್‌.ಎನ್‌., ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಕರು, (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ರೆ.168 ಗೆ ಉತರಗಳನು 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು ಏಜುಪ ಪ ಕ್ಯ ಷರಾ 
ಅನುದಾನವೆಷು? (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ನೀಡುವುದು. 


೯ 
2020-2] 2021-22 2022-23 ಮಗಾ ಸಕತ 
ಅನುದಾನ 


"ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ 
ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ 


NCA 
ME SRC 
WENN 
BE Lo 
ಜತ ನತ, pA 2005. 
ಸೋಲಾರ್‌ ದೀಪ 
ಅಳವಡಿಕೆ, 3. ಗ್ರಾಪಂ. 
ಸಭಾ ಭವನ.ಲೈಬ್ರರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 4. ಗ್ರಾಪಂ. 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 5. 
ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 6. 
ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ 


ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


~ಿ wl &]| WwW 


| | ಎಲ್‌ ಮೀಲಣ ಯಂ 


I + p 
Ei ve. p | iy +4 nx pe p _—_— 
1 Jo ! | 5051 ನ್‌ 0 505-55 4 WSIS js 
ರ್‌ | | LS. Oo oo | —aseidess 
PN pe fue ಉುಹನಿಲ್ಲಲದು ಲಿ ಬಾ 
| 4 rican UBkeg meme aa hrm) | ae ನಲ್‌ ಲಬಕ್ಕ್‌ ಬುಜ” ರವದಿ ೦: 


 oSmud s Na wears | wy rian nde | OOOO 


RE 
3 ETT SEE ನರ್‌ ಎತೂಟೌ ಏಗ್ರೂಲ್ಯಗಲ ತ: ಣಾ! BRT & ಜನತ ಹುಳಿ pA Rr SORE RUAN 


Ne pia 


80.00 


130.00 40.00 
(ಅಂದಾಜು) | (ಅಂದಾಜು) 


(ಅಂದಾಜು) (ಅಂದಾಜು) 


ಗ್ರಾಪಂ. ಕಟ್ಟಡ ಒಳಾಂಗಣ 
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 
ಕೆಂಪಲಿಂಗನಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ 


ಟ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 


ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


೨ನ | 
ಕವಾಣಟಕ ವಿಬಾವ ಪೆ 


ಚುಕ್ತ ದುರುಡಿಲ್ಲದ ಖ್ರಶೈ ಸಂಖ್ಯೆ 169 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪ್ರೀ ವಿಪರ್ಣ ನಾರಾಯಣಸಪ್ಪಾಮಿ ಎಲ್‌.ಏವ್‌. 
(ದೇವನಹಳ್ಳ). 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿವಾಂಕ i 14-02-2೦23. 
ರ್‌ ಸ್ಯಾಪ್‌ 
ERA ಫಾ ಉತ್ತರಗಳು 
| ಅ, ಡವಸಷ್ಯ ಎಧಾನಸಫಾ 1” Sen ರ್‌ ನ್‌ ii 
| ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ | 
| | ಕುಮುದಾಯದವರು 
ಹೆಚಿನ 
ಸಂಖ್ಯೆಯಣ್ಪರುವುದು ನಹ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೋ: (ಏವರ 
ನೀಡುವುದು) 
ಮಾಜಾ ಹಾಗಿದ್ದ. ಘಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ WN 
ವರ್ಷ೯ಗಳಕಲ್ಲ | ದೇವನಹಳ್ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ಕಳೆದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತ ಜಸರ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ 


| ವಿವರಗಳು ಈ ತರತರ 
| ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ k 


ಒದಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಗತ 
ನ | i ಬಡುಗಡೆ 
ಅಮುಲಾನ ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ ಪಂಗಡದ 
ನೀಡದಿರುವುದು | RS ನಿಸುಹನನ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ 1 2019-20 300.00 
[e] CRs; PB ಮ ಎ 

ಬಂದಿದೆಯೇ: (ವಿವರ KN | | 2೦೭೦-೦21 Fy oo 
ನೀಡುವುದು) 3 LURID — 

| ಒಟ್ಟು ನ | 300.೦೦ 


| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ಪಕ್‌ ಮಂಡಳ | 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಕ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ er ವಕ್‌ 
denies ದೇವನಹ ಜ್ಞ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ವಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಣವೃದ್ಧ 


ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ ed ಅನುದಾನ 


| ಚಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
| ಹಾಗಿದ. ಸರ್ಕಾರ § § Mus 
a Wik & ವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 
ಸಮುದಾಯದವರ ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ೦3 ವರ್ಷಗಳಲ 
ಅಭವ್ಯದಿಗಾಗಿ ಕಲೆದ ನಿಗಧಿಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಪಸ್ನು 
ನಿಬ್ಬಟ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ರ ಅಸುಬಖಂಧ-೦1 ರಲ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: | ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್‌ ಮಂಡಳ | 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಡುಗಡೆ | ಅಲ್ಲಸಂ೦ಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಸ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಟ್‌ | 


ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ಮಂಡಳಯುಂದ ಪಕ್‌ ಸಂಸ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು | 


(ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ರ ಮಂಜೂರು br ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ 
ವರ್ಷಾವಾರು ಕೆಕಗಿಸಂತಿದೆ. 


ನೀಡುವುದು) 


ತಾ 


PSNR ಸಿವಾ LL — ಹಿ ಹ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

& [2019-20 2 21 WE DNECES 
ಮಂಜೂರು | ಬಿಡುಗಡ ಜೂರೆ | ಬಿ ನಷಗಡೆ'1 ಮಂಜೂರು | ಬಿಡುಗಡ ! 
ವ್‌ ry ವ ನಾ ಘ್‌ PSN] ಹ hm I as! POSSE: | 
Me Cah NAS | I 
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 453.00 407.50 213.00 133.00 591.00 245.00 | 

ಯೋಜನೆ 

—— SS SS Pw ಎಡ! ಹೂ 

ಕವೂನ್‌ಟಿಕ ಬಕ್‌ ಲಿ 7 ! § RF 

LRN 2040.00 | 2652.50 1043.00 550,50 | 2937.45 1250.95 
| 

Jha Wen [ 
ಸಭೆಗಳ ಈ MN | 
uy | 15.00 80.00 | 
ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಶಿ | 
ಅನಮುಟಾನ | 


| 
Fs ಹಜಜ ರಸ 
ಸು 
ಮ 
ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌತೆಯನ us 
BAA ಕ್ಪಾಗಿ 


ps pe 
ENED 


ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 


ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 


i ಬ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ 


SSC 
20-21 


ವಾ 
wees 

I 
) 
[NS 


0.00 


0.00 


FRI | 37285 


ಅನುದಾನದ 


ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 


“ಅನುಬಂಧ-2” ರ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭವೃದಿ ನಿಗಮ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. 


ದೂ. ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ 


30 
1 5654.00 
5500.00 


0.00 


ವಿವರವನ್ನು 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


| ಸ್ಥ್ನಾತೆವಾರು ಡುದೆಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು “ಅನುಬಂಧ-3” 


ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪಂಖ್ಯೆ: MWD 10 LMOQ 2023 


Nd RAR 


(ಬಪವರಾಜ ಬೊಮ್ಯಾಂಖೆ) 


AH) ಬಂ A 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರೇಶನಾಲಯ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ಸಾಮಿ 
ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 16೨ಕ್ಷ 
ಅಮುಬಂಧ- ೦! 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಖಾರು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
2೦1೨-20 
ಅಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಸುದಾನ 


ಕ್ರ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
7 ಸರ ಹೆಸರು 


wv 


ಕ.ಆರ್‌.ಪುರ 172.72 


ಬ್ಯಾಟಿರಾಯನಪುರ 68.2೨ 


ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ 
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 


ಪುಲಕೇಶಿನಗರ 
ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ 
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್‌ ನಗರ 


| ಬೆಂಗಳೂರು | 12 
ನಗರ ಇ 


| 


ಶಾಂತಿಪಗರ 


| 


ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ 


ವಿಜಯನಗರ: 


ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 126072 | 
216.2೨ 216.29 
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ: 363.1 360.24 
ರನವಾಅತನ 


೦೩ ಜಯನಗರ | ಫ್ರೀದಾ e¥> To 


M| Mm pe) 
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ಈ. ಕ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತದ —— F ನಾ 
pI ಜಲೆ ಕ ಹ್‌ ಚಬಡುಗಡೆಯಾದ ಮೆಚ ಮಾಡಿದ 
ಸಂ ೫ ಸಂ ಹೆಸರು i 
| ಅಮುದಾನ ಅಮುದಾನ 
| EN. ನನನ Re ನಿನ್‌ 
G | 4 ಸ್ರ” 6 
ತ ಮಹದೇವಪುರ 144.86 oo 42.3! 
ಬೆಂಗಳೂರು | 26 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ sen | 66.34 [ 


| WW | pe 12172 
oD | | 
ಮಾಂ 2 K 177.97 
441.71 


3 


4 


ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


| 
ಶಿಪಮೊದ್ಗ ನಗರ 


ತಿ 
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* { ¢ # 
4 ೪ PS * 
5 . 
NS ಗತ 
4 ಭ್‌ 
4 ’ * ¥* 
+ { 4. | | | | 
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« - 
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p » pS 
A p ' - 
‘ kd 2 | “ 
A * 
p t N + [pT 
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g py p | pe 
- pS p4 
. 
. AA yy 
p ‘ 
i P \ he 
fk He — + Ti € pS 
[4 
« « K 
& AM P 
4 ky § * 
ಸ k ne [ * $0 [CE 
by 
8, - 
- pS ——— ಜೆ oo § 4 k pe p' 
K ಈ 
[2 bd pd 
* 
| 
4 
‘ 
‘ 
KS 
§ [J 
೦ |, 
1 4 
i: p 
[3 
pS 
೪) 4 4 - 
" | I § 
« 
4 
p PY ‘| ’ I - 
ಹ. § ¥ pS PP K 
i ” | | 14 Ka My py | 
-. ಮಮಾ ನಿರ ೭ $ 
hd pS 
W p 
( - A pS 
, & kA © [ad 
TS kes «he ರ pe Ma + 
CE BAC AON ANE ss AN $ 1k “i. ka 
ಮ ಮಾ ಸಾಸ ಾತ | ಜಭಾವಧಹಂಕಷ್ಯಿ್ಯತ ನಾ = 
PN Y ‘ H ಈ 2 ಪ: \ 7 v ೫x 4 CEU WP ಖಾ ಈ WN v4" 
Vu j ' pS | i FAT ULL ಸ | A TO >| 
« p H } 1 by H « + | 
§ R § + 
* ”_ ಳ್‌ pe - KN ” = PY pS 
_- — - a * = ] e 


|, | | ನ 20020 OOOO 


3) ಫಿ | ಅರಾನನಲರಿ ಫ್ನೇತ್ರದ ಅಡುಗಡಯಾದ | ವೆಜ್ಞಮಾರಿದ 
ಸಂ pe ಸಂ. ಹೆಸರು ಅ | 
| | ಅನುದಾನ ಅಮುದಾನ 
7 62 
ತುಮಕೂರು 
66 | ಪಾವಗಡ 
| | 67 ಮಧುಗಿರಿ 
| 68 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
69 ಮುಳಬಾಗಿಲು 
8 ಕೋಲಾರ ಕಥಿನಿಳು್‌ 
71 ಬಂಗಾರಪೇಟಿ 
ಕೋಲಾರೆ 
ಮಾಲೂರು. 
He) 
9 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಮೈಸೊರು ನಂಜನಗೂಡು 
{0 


33.42 33.42 


26.2೦ 26.2೨ 
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5ರ | ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ. 
ಮೈಸೂರು 


ನರಸಿಂಹರಾಜ 


| 
| 
| 
) 


[3 


( 
be 
Map pr | 
7 | 
§ 
| 
1”. 
¥ 
*£ 
ಜೆ ಮಾ — 
* | v § 
Kk] 
. 
+ 
ಸ್‌ Wr 
p4 = { 
* 
ey 
ಎಎ ಈ § 
«2 8 
A Wg 
[2 
( ‘ 
pS b ™ 
| 
/ A 
* 4 
‘s | 
[3 
ಎ: — in a 
ae ye s &- 
bey [ 
¥ 
¥ p § if 
[XY 


pl ಹ — 
PY 
Ke \ 
., # * 4 4 
* 


» 


ಎತತ 
% “pe 3 pl 


ಈ “ty p 


PU 


— 
ಫು 
% 
f 
- 
Kl 
pS 
py 
pl 
i 
“ಈ 


ES pe —— ——————L 


2೦1೨-2೦ Mi 
SNE 2 ಬಡಾ 


1H 


15 


ಚಾಮರಾಜ 68.41 58.41 


[KC 
87 
88 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ (ಅಡ 13ರ.ಡಿ7 


೨೦ ಮೇಲುಕೋಟೆ ೨೨.87 


NE ನ ಮಳವಳ Blan 65.61 


ನಾಗಮಂಗಲ 


|e ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 
7 


ಚಾಮರಾಜಸಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 1ಡಲ.೦5 


95 


0) 


(9) 
W 


ಕೊಡಗು 
ಹಾಸನ 
ಚಿಕ್ಷಮಗಳೂರು [2 
ite ಮೂಡಬದ್ರೆ 127.9೨ 
ಬ 17 ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 62೦.15 
18 ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 710.55 


119 ಮಂಗಳೂರು 123.61 120.63 


Paged4of8 


2019-20 


ಅಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಾನ ಅಮದಾನ 


131 ಬೆಳಗಾವಿ(ದ) 


| 132 ಬೆಳಗಾವಿ(ಗ್ರಾ) 
| 133 ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
134 ಕಿತ್ತೂರ 


ಚಿಕ್ಟೋಡಿ-ಸದಲಗಾ 
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8 | ) 2019-2೦ | 
ಹ. | ಕ. | ವಿಭಾನಸಭಾ ಕೇತದ ನಾ 
| ಆಲೆ ಜ್‌ ಕ ಅಡುಗಡೆಯಾದ | 
ಪಂ | ಣಾ ಸಂ ಹೆಸರು | 
| ಅಮುದಾನ 
{| 2 5 
 ! Re 
| 678.26 
೨೦೦.೭೦ 
36೦58 


1016.82 1016.82 

೨೦ ವಿಜಯಪಮರ _ ಭಾ | 
1068.67 1067.67 
548.87 


125.49 


333.56 


495.13 


257.45 


559.55 


ಈ ಹಾವೇರಿ 
136.46 


19.94 


362.93 


305.34 


ಹುಬಳ್ವ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ 


ಬಳ 
[AN 
ಹುಬಳಿ 


ಬಜ 


ಹು 


-ಧಾರವಾಡ. ಕೇಂದ್ರ 
-ಧಾರೆವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ 


| 180 ಕುಮಟಾ h 
ME 
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| 2019-20 | ] 


`ಈ, ಬಗೆ ಪೆ ತದ SSS 
iN ec ವಜ ಮಾಡಿದ 
ಸಂ ಹೆಸರು ಜ 

ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


ಪಪ ಕಲಬುರಗಿ 


| 1ಅ೦ 101.74 a 100.85 
| 191 803.84 ತ 
| | 192 10074 | 1೨6.85 
| CT 218.36 
194 ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 564420 5ರ6.8ರ 
1೦5ರ ಅದರ್‌ (ದಹ) 26159 | 26159 
೭ ಚಂದರ್‌ ಪ EE 
126 ಜೀದರ್‌ 27೦7.೨೦ ೨775.೦8 
| 197 ಭಾಲ್ರ 2748 m 127.48 
[198]  ®ರಾದ್‌-ಬಾ 346.67 343.63 
ms Sa ‘99 ಕಂಪ್ಲಿ 344.07 316.07 
| ಬಳ್ಳಾರಿ [2೦೦ ಸಿರುಗುಪ್ಪ FC 31.25 
27 2೦1 2೨೨9.5೦ 19.5೦ 
ಬಳ್ಳಾರಿ 
2೦8 
wk  |204 ವಿಜಯನಗರ 
2೦೮ ಹಡಗಅ 
| cous 


ಹರಪನಹ 
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ದವನದ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 


ಅಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ ಮಾಡಿದ 
ಹೆಸರು | ಇ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
4 ಎ) 6 
ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಪದ 133.20 


ಕೊಪ್ಪಳ 713.08 6೨೦.41 
ಶೋರಾಪುರ 28೨.38 2ಆಡ.೦3 
`ಫಹಾಪೂ 6218ರ 606.07 

ಯಾದಗಿರಿ 26೧2s ೦55.೦8 


ಸತವ 
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ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 


-: ಸೆ ಖ್‌ 
ಪಹರು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಚ ಮಾಡಿದ 


ಅಮುದಾವ ಅಮದಾವ | 


0.00 


ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 50.00 50.00 
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 10.00 10.00 
ಮಹಾಲಕ್ಲಿಿ ಬಡಾವಣೆ 0.00 
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 34.47 


ಶಿವಾಜಿನಗರ 
ಶಾಂತಿನಗರ 


ಲ 
ಬರಲಗಳೂಣರು 
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ಕ RN 2೦೦೦-೦೧1 
ಈ. § ವಿದ e ee 
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3 ಬನ್ಸ್‌ 
[a3 ~~ 
| 52 
| ಗಿ 
6 ಶಿಷಮೊಗ್ಗ ಹಳ್ಳ 
7 ೯ 
59 ತುರುವೇಕೆರೆ 10.10 9.83 
| ವ... 
| 171.56 171.44 | 
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ಖಬರಸ್ಥಾವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಸ್‌ ಮಂಡಳಆಲುಂದ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ. 
' ಅನುದಾನದ ವಿವರ (Head of Account -4225-04-800-0-01) 


Devanahalli 


Bidar 


Humnabad 


Chamarajnagar 
Chamarajnagar Kollegala 
Gundlupete 
Chikkamagalore 


Chikkamagalore 
Mudigere 


Davanagere 
Davanagere 
Jagalur 


Hubli (Tarihal) 


WN 


Kalaghatagi 
Hubballi (Bidnal) 


Oo [ 


| 


Hassan 
Holenarasimpura 


Kalaburgi 
10 |Kalaburgi 
Afzalpur 


Tumkur 
11 |Tumakuru 

Kunigal 

Vijayapur 
12 |Vijayapur 

Talikote 


Kundagol (Teralghatta B) 


Dambal Naka, Gadag 
Gadag 
Mulgund taluk 


¥ 


Sanctioned 
Amount 


15.00 
15,00 


[oS 
Ws 
Oo 
O|o 


25.00 
15.00 
10.00 
15.00 
15.00 
25.00 
15.00 
25.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
25.00. 
15.00 
25.00 
15.00 
25.00 
25.00 
15.00 
25.00 
15.00 
25.00 
15.00 


4 


Released 


15.00 


15.00 
7.50 

12.50. 
15.00 
25.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
12.50 
7:50 
25.00 
15.00 
25.00 
25.00 
15.00 
25:00 
15.00 
25.00 
15.00 


MN 
on U1 
[e) Oo 


14 |Chaikkaballapur 


16 |Mandya 
Srirangapatna 


Dakshina Kannada 
| 


Bagalkote 
21 |Haveri 
Savanur 
Uttara Kannada 
Ballari 
23 |Ballari 
Hosapete 


Raichur 25.00 25.00 
| 26 [shivamogae _____ [Shivamogea | 25.00 
Ramanagara 

Channapatna | 
ಕ್ರ 50 | 


25.00 


ಮ 
' 15.00 
25.00 25.00 
15.00 
25.00 

25,00 
25.00 
| 15.00 
25.00 
15.00 
12.50 
15.00 
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ರರ್ನಾಟರ ಅಲ್ಲಸಿಂಖ್ಯಾ ಶಬರಿ ಅ ) 


2019-20 ರಿಂದ 2021-22ರ ವರಗೆ ಕ.ಅ.ಅ. ನಿಗಮದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 2019-20 ರಿಂದ 2021-22 


ಜಿಲೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 2019-20 2021-22 Total 


ಗಾಂಧೀನಗರ 


ಬೆಂಗಳೊರು ಕೇಂದ್ರಿಯ 


ಮಹಾದೇವಪುರ 


ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್‌ ನಗರ 


ಬಿ.ಟೆ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್‌ 


' ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ | ಪದ್ಮೆಸಾಭನಗರ 
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 


ಗೋವಿಂದ್‌ರಾಜ್‌ ಸಗರ 


ರಾಜಲಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 


ಆನೇಕಲ್‌ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 


ಹೆಬ್ಬಾಳ 
: ಯಶವಂತಪುರ 
pe 


ಪುಲಕೇಶಿನಗರ 


1091.65 
1057.79 


58.01 
32.9 


1 


೯ IK - 3 


' ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


|| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


| 


0 ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 18.06 15.50 335,01 


1 ದಾವಣಗೆರೆ 


ವಿಜಯನಗರ 
5 | ಬೀದರ್‌ 
6 ಗದಗ 
v; ಕಲಬುರಗಿ 


8| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ಪನಹಳ್ಳಿ 
ಬೀಡರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ 
ಬೀದರ್‌ 
'ಭಾಲ್ಕಿ 
ಔರಾದ 
ಗದಗ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾ 


ಶಿರಹಟಿ 


ಅಫಜಲಪೂರ 
ಆಳಂದ 


ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ 
ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 


೪ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ತರೀಕರೆ 


ಕಡೊರು 


10.89 6.43 221.22 | 
31.45 32.26 1537.14 | 


30,75 42.58 1431.71 


ಮಂಗಳೂರು 50.55 51.45 L869 : 1812.54 
3 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
ಬಂಟ್ವಾಳ 56.15 ತೆ.95 50.53 1609.76 


he EA FED A 
pA 


ಖು 
FR 
ಮಿ 
Re 


ಪುತ್ತೂರು 61.94 31.95 1607.04 


1665,17 
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4 | ಚಾಮರಾಜನಗರ 


6 | ಬೆಳಗಾವಿ 


¥) ವಿಜಯಪುರ 


8 ಧಾರವಾಡ 


9| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


0 ಹಾವೇರಿ 


1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಹುಬ್ಲಿ ಧಾರವಾಢ ಪೂರ್ವ 
ಹುಬ್ದಿ ಧಾರವಾಢ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ 


ಹುಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಢ ಪಕ್ಷಿಮ 


ಕಲಘಟ್ಟಗಿ 
ಕಾರವಾರ 


ಕುಮಟಾ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ 
ಹಿರೇಕೆರೂರು 


ನಾ TT 
ಜಮಖಂಡಿ 10.89 403.73 


ಶಹಾಪೂರ 11S 24.41 24.71 794,25 
61,29 23.41 16.81 744,43 


ಮ 
೨ 
 HANAGINE DIRECTOR 
KARNATAKA MINORITIES DEVELOPMENT 
CORPORATION LIMITED 
"BENGALURU 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 
ನು (15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ) 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 170 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪ್ರೀ ದಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ” ಇಪ 02028 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿಗಳು 
ks | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಲುತ್ತರ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  'ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ!  ಚತಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿತಲೆ 


ಮರಕಡಿತಲೆ ಅನುಮತಿ ಸಲಬಲಛ | ಅನುಮತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಪ್ಟ್‌ ವೇರ್‌ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ 
ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್‌" ದೋಷದರದಾಗ'ಪಾರಡ್ಯ'' ಪಾರಡ್ಯ `ಹೊೋಬಳಯಾ  ಚಸ್ಸಮೆಗಳೂದು ಭಾಗ 
ಹೋಬಳಿಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ವ್ಯಾಪ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ 
 ಲಐಲ್ಯಬ್ಬಿಗಿ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್‌ | ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಘನಿ ೨ | (ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿ 
| ಸಂಧ್ಯಬಾಗುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ5:ಕೆಪಿಟಿ:ಸೀತರ್‌:60/2014-15, | 
| ಗಮನಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ದಿನಾಂಕ 25-11-2021ರಲ್ಲಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ 
'ವೃಕ್ನಾಧಿಕಾರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆನ್‌ ಟೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ' 
ಅಟರಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ. 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಖಂತೆಬೂಲರು ಮರ ಕಡಿತಲೆಗೆ ಕೋರಿದ | 
' ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಫ್‌ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ 
ಆಫ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ್‌ ಮರ ಕಡಿತಲೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು | 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರ 
ಕಡಿತಲೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ 
"ಉಲ೦ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ SR 
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
(ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು) ಇವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ5:ಕಟೆಪಿ:ಸಿಆರ್‌: 60/2014-15 ದಿನಾ೦ಕ:25-11- 
2021ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗಕ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾಂಡ್ಯ 
ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು 
ವೃಕ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಬೆ.(ಪ್ರತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ) 


ಯುಂದಯವರೆದು, ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ  ಮರಕಡಿತಲೆಗೆ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ 
ತೆಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 


ಜವ 


2020ರ ನವೆಂಬರ್‌ ನಿ೦ದ 
ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಪ್ಟ್‌ ಗ್‌ 
ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಖಾಂಡ್ಯ 
ಹೋಬಳಿಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರ 
ಕಡಿತಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಇ) 


ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸ೦ಂಬಂಧಷಹಟ್ಟ 
ಬರಡು ಪರ್ಷಗಳಲದ. ಉಂಟಾಗಿರುವ ವೃಕ್ನಾಧಿಕಾರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಾಲಶದಲ್ಲಿ 
ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಗ್‌ಗರ್ನವಡಗಾರ್‌ ದಾ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಗಾಗಲೇ ಅ ೂಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತ 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತದೆ? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 05 ಎಫ್‌ಡಿ ಪಿ 2023 {ad 
ಕ್‌ 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಮಂಲತ್ರಿ 


GOVERNMENT OF KARNATAKA 
FOREST DEPARTMENT 
No. BS5/KPT/CR-60/2014-15 Office of The y 
| Principat Chief Conservator of Forests 
{Head of Forest Force), Aranya Bhavan, 


ಎ EN Malleshivaram,. Bengalur\- “03. Ee 
‘Date: AL202 


hd 
ಹಕ್‌ 


Government oF Ka 
dated 20-7-1976, 
g Bove ment: of ‘Karnataka. Notification Ne. FED 100 FDP 78(1), 


AOL U' sli RA NV; 
3 pore Ment frecaee ee. No. FFD 100:FDP 76 (10) 
Bo rnment of Hamietaka K Iof ification NG. FFD 107 FS 8&1, 
x gte 4 0. 1981, 
Goverment. of Karnats ka N oti! ification: ‘No: FFD 100 FOP 76 
A P ನಾವಾನಾಸ್ದಂನಗಾಾಾಾ ನಾವಾ ಜಗ್‌ 


4 ಸಾ 
¥ Hated 3 00 “1 


Ths “office Notification Ne, “BSIKPTICR:60/2014-15 dated 
93.10.2016. 
7 Aettér fo. ಸಿ5(A1)/ಕವ್ಯ ಸ0ಕ/CR-29/2010-11 dated 01;12:2020 


4 Conservator. of Forests; Chikkamagaliru: Circle, 
C Sis 


of aut vo ity vested 1; the ಆಗರೇೇತ।್ರಿಗನಡೆ. under Section 5 (1), 
ಈ 6. cf the: Jeiecatile Preston of reek i976: {hereinafter to bereferrved 
Xi ಜಿಜ AY, ‘in supercession af notification isslied if referetice £3] ror ಜ್ಞ; no 5 to 58 


ir Ehig i wih immediate afart ಕಗರೆ: until further ರ್ಬಡೆರ್ಗ5, ಕ officers’ 


mentioned agalnst the Crikkamagatur district and Chikkamagatur, Kadur, 
Kappa, Muctgere, Narasimharajapura, stinger and Tariksre. taluks: are appainted 
3 “Tree Officer” for Urban and Rurai areas defined Under the et as Annexure- 
‘Land "Assistant ‘te the Tree Officers” in Afinexurest below, The Tree Officers 
will be responsible for Implementing such ತಿಂಗ of the Act and in such ‘areas 
as have been ‘hotifled 1n references 1 to 4 above, and shall excercise such power 
and authority us provided in the Act and Ir referenes 5 above. The Assistant to 


Tree Gificers. will discharge. such functions as are mentiones in the Act and 
‘excercise such authority as-is described in the Act and in reference 5 above; 


lo Lhe tabi batow, Lupless specbyed - 


j. ACF moans the “Asst. Conservaror of Forcsts Termtorial” and, 
2. CF means the Conservator of Forests, 


3: UCF means the Deputy Consemvator of forests foal 


4, RFO means thc “Range Forests Officer Teritonat," 
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wr 


8 | NAME OF THE \ ಮ TREE OFFICER FOR 
No TUK | 


URBAN AREAS J SCHEDULET T 


ehebuLe rs 


ಬ _ RURAL AREAS RURAL AREAS 
NE CHIKKAMAGALURU | | 
| 53 [Chlkkamagury | ACF, | DEF, Villages ACF, Villages falling 
| Chikkamagatury, falling under ander 
| | Chikkarmagature | Chikkarmaqgalert | Chikkamagatiru 
| Municipality i Terrltonal Division Territorial Sub- | 
||] ನ 
| | DCF, Villages | AcE, Villages fall falling | 
| | | failing under - under Balehonnur - 
i Koppa Teritorial Tas i 
i | ಜನ bi: orl ; 
| Chikkamagal iris | 
: Hm ಮನವಿ Territorial. al Division 
55 |Koppa ACE FKoppa, Koppa DEF, Koppa ವ ACF, Vil Villages fi falling 
| Yowrl. 4 Territorial Division under Kopp | 
| | | Teritorial Sub- | 
i | | Division 3 
| | ACF, Miiages faliicig. | 
| uncer Batéhonnur 
| } Terhtartal Sub-. 
§ | pp Qiision. 
| k& Md pe “ACF, Madigere, Dcr, Wilages ¥ ACF, Vilages ftling 
| | Mudigere Town falling under | under Mucigere 
| | Myinicipatity ° Chikkamagaluru 1 Territorial Sub. | 
p | Terri oral Divisian } Divisieirs | 
OCF, Wilages ACF, Villages falllig 
‘ falling nde | under Bolan 
| i Kipp Terri “te Territorial Sub 
! pe  Dwisian Division | 
| ಠ್‌ Narasimharajap ACF, Konpa, | DCF. Vitoges ಜಾ ACF, Villages fatling | 
Urs N R Purp Town | fatling unde under Kappa | 
| ; Municipai ‘Ey | Koppa Territarnial | Territorial Sub- | 
| | | Owvistion Ki Division 
| | | DEF, Vilages | ACF, Villages falling 
| falling under under Balehonnur 
| i | Bhadravath Territorlat Sub - 
i | Territorial Division | Division | 
| | ATE Villages Leliny 
i | | | under Tankere 
1erritorlal Sub- t 
(. ಗ | W 4} Dison 
| 58 Sringeri i ACF, Balehonnur, | DCF, Koppa | ACF, Villages falling 4 
“rye Tew [ptr sig) Ui ಹಪ Halokoonmur 
Myinicipality erritorial Sys. 
4 ; i ಈ vision 
1 | fTarikere ACF, Bi ನಿರ್ರೆಡಿ೪ 8೬೧ | | DCE, Bhedravathi | ACF, Villages falling 
| Tarikeres Tow i Terntorlal Division | unger Tariere 
| Municipality i Territorial Sub: 
| NS SU DA : ._ Bwiston 
Page 2of3. 


|. Other -fficers: All jrsdictional officers. ‘Subordinate to the Tree Offic: 
appointed as in-Annesure-l-will-he the “Assitant- to Treg Sheer" defined a5 i 
‘section 5 of the Act read along With reference’. 


In the event of ಸೆ of the posis ಭಾ: ಸತ in Ainexure-1 being re- 
7 | _ dation mere 


ಕಾನ್‌ in ನಾನ್‌ ‘or otherwise, At willl eed: that he. re- 
“designated! nomenclature altered post name is substituted in featof the 
“one appearing inthe above-Annexure-1 with oe ಫೊ! ೩ ಏಗ 
| which the said-re- d bqen'e 


eben © es ಶಾ ಮೂ ತ ಸ: pe 


f pe ಾರಅTಫ.. « ಸ್ಹ ಜಾ pe — ka 
ಸನಿಖೊಟ್‌ಲ್ಲಿ ಜರ್‌ ಮಾಫಾಸುತಢೀಲೆ ಬ ಬಿರಿ satel. ಬತ ಅಷಣ್ಯ ಂರಕ್ಷಣೆಹಧಿಕಾರಿಯವ ಕಫ, 


ಇಷ್ಟ ಬಿಲಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ನದಿನಕಂಕ 4-42-262 £ 


. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ: ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಡಾಧಿಕಾರಿಯುವರ ಫಾಂತ್ರಿನ ಸಹಾಯಕರು, 
ಕೊಪ್ಪ ವಿಬಾಗ. ಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಸಣಗೂ. ಮುಂದಿನ ಅಗಷ್ಯ' ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿನೆ: 


3. ಫ್ರಸಿಯನ್ನು ೫ಜಾಯಕ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಳಇರಿ,. ವಾಳೇಹೊನ್ನೂದು ಅನ ಎಧಾನ್ಯ 'ಮಾಳೇಹೊನ್ನೂರು ಇುಟರ ಮಾಹಿತಿ 
ಹಂಗೂ ಮುಂದಿಜಿ ಆಗತ್ಯ ಜಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 
kN 'ಪ್ರಶಿಹುನ್ನು ಜಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಜಲ್ಯ್ರಹಾರ ಬಾಳೀಸೂನ್ನೂಭುಸಳಸ ಮಸ್ತು. ಫ್ಯಂನೇಲ ವಲಯ 


ಬವರ ಮಾಹಿತಿ ಫಾ, ಮುಂದಿನ. 'ಕ್ರವ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, 
1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇಡಿಯ ಸಿಬ್ಬರಿದಿಎಿಫ್‌ ಸಿಗಿಎಆರ್‌ ಸೂರರ್ಜೆ/ಪರಿಜಾರ ಫಾಖೆಣಿ' ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಂದಿನ 


ತಮಿಳ ಗಿ ಜಮೆ ಸಿ 
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T, ಪತ್ತ fd pd x ANA 
ad BUTS, AVL BEDE UT AAA MRIS T 


ಮಶ್ತು ಅರ್ಬನ್‌" ಎರಾ pn ನೇಮ ಡಿ ಹ 
೬ಡರಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮೆಗಳೊರು ಚಿನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೫ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಷೈಕ್ಟಾಧಿಕಾರ ಗಫನ್ಲು- ಫೇಬೆ:ಕ ಹಮಾಡೆಲಾಗಿದುತ್ತದೆ. 


ee 


———— ನ —~_—————————————————— —- 


KN Troe Officer far ES 
| utanarea | ScheduleiRusitares | Schodulet Rural Ares 


pel 


SE SSS 


— 


| | ' ACF, opps WAPuta Town : | WE Mud 
| 57% Nyack | p ಸ್ಸ { BUF, Koppa ACE, Bslshonsr 
ಜೆ ೬ Munidpallty ee 4 

58 


Sringer ದ ee OCF, opps AEF, Balehonnor | 


| $3 | Tarikore ACF, had ; TER; Bhadravathl ‘AC Tertee OO 


| Town Mnidpsiy 


ಸಬೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜೆಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರುವಂಶಹ ಶಾನ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿರುವ ವಕಾದಿಕಾರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗರದೆೇ ಕಾಗಿದ್ದು ವಿವರಣೆಗಳು ಈ: "ಫಳ ಕರಡರಿ ತರುತ್ತದೆ. | 


2 


ren ಇ ಜಟೆ 4 Pw, 4 ತ #7 ಗ Po we wg pa ಜ್ಞ J 4, ——— 
|! ಅಧಿಸೂಿ ನ: ಕವ ಸಂಟ ಕಿಸಿ ಟಿತ್ತಿಮಗಳೆಂದೇ ಉಿಲೇಯ ಚಿಕೆಯುಗಳಗಿರು ಶಾಬ್ಬೂಕನ ಕಸೊ 
* Fy FS ನ pe 


ಚಿಕ್ಕಘುಗಳೂರು. ನಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ fe ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ಕನಲ್ಲೂತಿನೆ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉಪ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಣಾದಿ, ಜಿಕಮಃ 
ಪ್ಯ ಕಧಿಕಾರಿಯನ್ನಿಗಿ ಭೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೊಪ್ಪ | ಏಭಾಗಳ್ಕೆ A ಗತ್ತಿಮೆಗೆಳಿಗೆ ಹುಪ ಅರೇ 
 ಸರಿಶಕ್ಷಡಾಲಿಕಾರಿ, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ ಇವರನ್ನು ಪೃಶ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯನಾಗಿ ನೇಡುಕ ಮಾಡಟೇಕಾಗಿರುತದೆ. 

2. ಚಿಧಿಸೂಚನೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 55: ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವೆರಿತಸ ಕಲಪ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೊಪ್ಪ ವಲಲಯಜ್ಯೂ ಹಾಗೂ 
ಶೃಂಗೇರಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಜದನೆ. ತೆಡ್ಕೂರ್‌-ಸಿರ ರೂರಲ್‌ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ: ಇನ್ನ ನ ಸವಧಕ್ಷಣಾಧಿ 
ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೈಸ್ಥಾಧಿಕಾರಿಡುನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು: ತ್ಯರಗಾರ `ಚಲಹನನ್ರ್‌ ಬಳಿಕದ ನೇಣ «A 
ಘ್ಯಾಸ್ತಗೆ ಬುತ್ತಿ. ಶ್ವೈಂಗೇರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುನಂತಯ .: ್ರಿಕನಳ್‌ 

3. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ತಮ ಸಂಖ್ಯೆ 56- ಬನ್ನಶುಗಳೂರೆ Fin ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲಪೊರದು ಗ್ರಾಮಗಳು 
ಚೆಕ್ಕಮುಗಳೂ ರು. ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ವಿಧಾಗಳ್ಟಿ ಬರೆಸಿದ್ದು, ಚದಜೆ ಆಹಿಪ್ಷೀಶ)ದ ಕಿಸೂಚಟೇಂಯುಲ್ಲಿ. ಹೂಡಿಕೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉನ ಆರಣ್ಯ 'ಸರಡೇಃ io, Wiis 1 ಇವರನ್ನು 
ಪೈಶ್ಷಾಧಿಕುರಿಯನ್ನಾಗ ಸೇಮಕ' ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೊಟ್ಟ: 'ಪಧಾಗ್ಕಿ 1 ಬರುವಂತಹ MG; ಚಲ ಆರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ. ಕೊಪ್ಪ. ಹಿಧಾಗ ಇವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ: ನೇಮಕ: ಮಾಡಬೇಳಾಗಿರುಕ್ತದೆ. 

ತೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕ್ಷಮ ಸಂಖ್ಯೆ 57- ನರಾಪುರ ಕಾಲ್ಲೂಕನೆಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯಗಳಿಮ್ದು,  ನರಾುರೆ 
ಕಾಲ್ಲೂಕಿನಳ್ಲಿ ಬರುಪರಿಶಹ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೊಪ್ಪ ಫಿಭಾನದೆ ಫಷ ಪಲಂಯ, ಚಶ್ನಗೃಹಾಪ ಘಬನರು ಮತು 
ಜಾಳೆಹೊನೂರು ಪಹಿಯೇಶಿಣ ಬಬಧಿಯುಕ್ಳ ಹಾಗೂ ಭದ್ರೂಪತಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಂ ನಲಯಕ್ಕ ಸೇಶಿರುತ್ತದೆ, ಆದದ 


ಎಫಾಗ ಇವರನ್ನು 


ಶೆಡ್ಕೊಲ್‌ ಎರ ರೂದೆಲ್‌ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆರ್ಯಾ ಸಂಬಕ್ತಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಇವರನ್ನು ಮಾತ 
ಫೃಕ್ಟಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ.ರಾ.ಖರೆ ಉಗುಳ ಚಿಕ್ಟ್ಯಸಳಾರ ಹಲಯಣುೆ ಕೊಪ್ಪ ಉಪಭಿಭಾಸ' ಮ್ಯಾಷ್‌ 
ಭಡುತ್ತಿದ್ದು ನ.ರಾಹಿರ ಯಾಗೂ ೆಕ್ಟ್ತಪಾರ ಪಕ್ಕೆ ಲಲುಫಂತಹ ಗ್ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ 
ಸರಿರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರನ್ನು ನ್ಯಕ್ಷಾಭಿಕಾರಿಯನ್ಸಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದುತ್ತದೆ ಹಗೂ 
ಭಾಳಹೊನ್ನೂರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಗ್ವಾಮಗಳಿಗೆ ಸಜಾಯಕ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಳೆಹೂಸ್ಫೂರು 
ಇವರನ್ನು ವೃಕ್ತಾದಿಕಾರಿಯನಾಗಿ ನೇವುಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತರೀಕೆರೆ ಪಬಯಕ್ತಿ ಬರುವಂತಹ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 


ಜ್‌ 
pe _ - - po 
KS pe [3 ಹಟ್ಟಿ 


; ರಾ pe ಅ N po ಹ 
PEON ಕಲಿೀಜಿದೆ ಕ ಖಕ ದಿಕಾದಿಂಯಿ: ಸಾಗಿ ನ್ನಮಮ TE ಬೀಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಆಡ್ಯರಿದ ಈ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದನೆ' ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾ ತಾಬ್ಲೂಕಿವ ಗ್ರಾಮಗಳು 


ದ BK ಬ pe ಚೆ f pe ಎಕೆ ಜತಿ 
ವಿಕ್ಕಮಗಳೊ- ಮತ್ತು ಕಪ್ಪ ಪಬಿಡ ಮಿಾಗಗೆಳಿನೆ ಒರು ದು, ಅಲ್ಲದೀ ಮೇಲ್ಬಂಡ ತಾಲ್ಲೂಸಿನ ಕು ಗಾ ps 
4 ; ಭಿ ೫ 
ದೆ ಮಜಾ ಕ್‌ೆ ಮ್ರು AE TS ಬ ಜಥ | p 
ಬೇರೆ ಪಲಿಯಗಳಿಗೆ ಬ ರುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕ ಹಿತದ ಪ್ಠಿೀಿಯಂದ ಉಧ್ಲೀಖಿ ಕದ ಜಧಿಸೂಚನೆಯೆಸು ಈ ಕೆಳಕೆರಿಡಲಕ ವಗಶ 
x wu ಸ್ನ K 


ಜಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊಂಲಡಿಸೇಲಂತೆ ಕೋದೆ pa; ಈ ಐತ್ತದಣಲಿದಿಗೆ ಗ್ಹಾಮಮಾರಾ, ಶಾಲ್ಲೂನಿವಾರಿ ಹಗೂ ವಿಂಗವಾರು 


ಬರುವದಿಕಹ ಗ್ಥಾಮಗಳ ವಿವಧಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ೭ಗಪ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


2: : . 4, ದ್‌ Fal ey rd ¥ We N -- } ಇ Sg - ಸ $14 x R 5: 
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ಶ್ರೀ ರಾಜೀಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ (ಶೃಂಗೇರಿ) 
14-02-2023 
ನ್ನಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು 


ಉತ್ತರ | 


(ಅ) | ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ : ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ 10 
| ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ 10 ಸ ಕಿ.ಮಿಕ  ಬ್ಯಾಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆತ N 
| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತಿರುವವರಿಗೆ | ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ 
ಗ ರಕ್ರಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ | ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದೂಕು ಬಳಸಲು ವಿಧಿಸಿರುವ 
| ಉಪಟಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ | ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ! 
| ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದೂಕು ಬಳಸಿಲ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | 
' ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು | ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ | 
ತೆದವುಗೊಳಸಿ, Wife Proleclion | 
Ar ತಿದ್ದಪಡಿ ಮಾಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ. 
ನೀಡು ಬ್ರನಲ್ಲೂವೆನೆ ಸತಂ ಬೆದೆ | 
| ಮುಂದಿದೆಯೇ: (ಬಿವರ ವೀಡುವುದು) | 
| | 

(ಆ) | ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ | A 


ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತದೆ? 
ನೀಣಟುಪವುದ೨) 


(ನಿಐರ 
| 


ಸಂಖೆ ಲಪ ಜಲ ರಪ್‌ ಡನ ುವಲ್‌ 223 


— ANA KR 
ಅನ್ಬಯಿಸಖವುದಿಲ್ಲ. 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮಿಿಖ್ಯೂಮುಲಲ್ರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


} ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; & TD 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ, ಟಿ.ಡಿ. 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 14-02-2023 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


Fy ಸ್ರ ರ 
—D 


ಅ oS ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಕೊಪ। 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಭೂ 


ಹೆಚಿಸಲು ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸ 


| ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 


} 
ಸವಕಳಿ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಅಂತಜ್ಜಲ ಬಂದಿದೆ. 
| ಮುಂದಿದೆಯೇ ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


3 [ಎಂದಿ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ | ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಗೆ 


| ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 


ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: MID 25 LAQ 2023. 


NR a AAA 4 a 


(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ರರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಭ್ರ. 
ಬಂ 
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಡಿ/32/ಎಲ್‌ 
ಜಿಪಿ/ 202೭, ದಿನಾ೦ಕ: 28.10.2022ರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಜರ ಸಮಿತಿ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 
9,94,881,11 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪರಿಭಾವಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ: 05.05.2022ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 
3,30,186,93 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 
ಪರಿಬಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೆ೦ದು 
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
773,326.91 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಜಮೀನುಗಳ ಪೈಕಿ 
ವಾಸ್ನವದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 
ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ 
ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರೆಯುತವೆ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ "ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ 
ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದ್ದಂತಹ 
| ' ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ” 
ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವೇರ್ಪಟ್ವೆದ್ದು, 
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವೇಮು; 
ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
| 7,73,326,91ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 
| ಕಂದಾಯ  ಭೂವಿಯಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
| ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಸ್ವಾಧೀನ 
ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನಮೂನೆ-50, 53, 57, ಸಿ 
ಹಾಗೂ 94ಸಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸಕಳುಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಬದ್ದವಿದೆಯೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? 
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(ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಲ್ನಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವುದು) 


: ಶ್ರೀ ರಾಜೀಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ.(ಶೃಂಗೇರಿ) 


: 14/02/2023 


: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಮ 


ಸರ್ಕಾರದ ಸುತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 32 ಎಲ್‌ಜಿಪಿ 
2022ರ ದಿನಾಂಕ:28.10.2022ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಪಜೀ 185 ಎಫ್‌ಐಎಪಫ್‌ 
2011, ದಿನಾಂಕ:05.05.2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿತ 
ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿರುವ 3,30,186,93.00 
ಹೆಕ್ಸೇರ್‌ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪುರ್ನರಜಚಿತ 
ತಜಭರ ಸಮಿತಿ-1 ಗುರುತಿಸಿದ್ದ 9,94,881.11 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
"ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ” ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 
ಕೋಷ್ಠ್ಮಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ 7,73,326.91 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
ಜಮೀನಿನುಗಳ ಪೈಕಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ಜಮೀೀಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾವಿತ 
ಅರಣ್ಯಪವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ 
ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತವೆ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದುಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಡೀಮ್ತ್‌ 
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಬಿಡಲಾಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 
ನಮೂನೆ-50, 53, 57, 94ಸಿ ಹಾಗೂ ೨4ಸಿಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಬಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 


p- 3 
೦ ER | 
(ಆರ್‌.ಅಶೋಕ 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 174 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ (ಶೃಂಗೇರಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರ 


ಪ್ರ. 
ಸಲ. 


ಅ) | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಕರಿಹಳ್ಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಆಯಜಖ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂಂಂ೦ಂ ಕೋಟಿ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಅನುದಾನವು ಇನ್ನೂ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮು ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಪುರ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಂಂ೦ಂ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ (ಬವರ | ಬಕರಿಹಳ್ಳ-ಕಡುಹಿನಬೈಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ನೀಡುವುದು) ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಆ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನ | ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು: | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಾಂತಿಕ ಶಕ್ಯತೆ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ 
ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯೋಜನೆ 
ಇ) |! ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ | ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
ಜಸ೦ಇ 12 ಎ೦ಎಲ್‌ಎ 2023 4 
Ac ಈ 
P WM 
ಗೋವಿಂದ ಎಂ: ಕಾರಜೋಳ 


ಜಲಸಂಪೆನ್ಕೊಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಮಸಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ 
ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕನಕನ ಕೆರೆಗೆ ಬೀರು 
ತುಂಬಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ದನ-ಕರುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿ- 
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಕುಡಿಯಲು ವೀರು ಹಾಗೂ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 

ಸರ್ಕಾರ 


ರೈತರ 
ಕನಕನಾಲಾ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ:; 


ಈ ಶುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು 
ತೆಗೆದುಕೂಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಜಸಂ೦ಇ 18 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2023 
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ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ್‌ (ಮಸ್ಸಿ) 
14.02.2023 

ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಮಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಲಾಪುರ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ತಿರುವು ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ 
ಕನಕನಾಲಾ ಕಣಿವೆಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಕನಕನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.109.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ke ii ಹ್‌ 

೭ Me 
ಗೋವಿಂದ್ರಎರ. ಕಾರಜೋಳ 
ಜಲ್ಪಸರೆಪನ್ಮೂಲ ಸಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 176 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ (ಮಸ್ಸಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚೆವರು 


ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡ ಕಾಲುವ ಕಿ.ಮೀ.1730 ರ 
ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 5ಎ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ರಡಿ 
ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಮಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಸುಮಾರು 72,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಪೋ ಶೀಟ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ರಾಯಚೂರು "ಮತ್ತು ಕೊಪ `ಜಿಪ್ಲಯ 
ಭಾಗದ ರೈತರುಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 7 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು 107 ಗ್ರಾಮಗಳ 72,000 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು 
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನಾರಾಯಣಪುರ 
ಬಲದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
(ಎನ್‌ ಆರ್‌ಬಿಸಿ) 5ಎ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 12-13 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 58 
ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರುಗಳು ನಿರಂತರ 
ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 5(ಎ) 
ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 
1,16,660 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಮಾನದಿ, ರಾಯಚೂರು, ಸಿಂಧನೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ತುಂಗಭಧ್ರಾ 
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭೂ-ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ 
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ದಿನ್ನೆ (Rid) 
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಲು ಸುಮಾರು 70,00 ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ 13.05 
ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಸುರಂಗ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ 116,660 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12.00 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 
ಹಂತ-।, 2 ಮತ್ತು 3 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ವಿತರಣಾ 
ಕಾಲುವೆ ಸಂ.5ಎ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು 
ನೇಮಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ 
ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿಸಂತಿವೆ: 


(1) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿಮೀ. 
17.30 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ5(ಎ) ರ 
ಆಫ್‌ಟೇಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 65.00 ಕಿಮೀ. 
ಇದ್ದು, ಇದರ ಪೈಕಿ 14.50 ಕಿಮೀ, ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, 
50.50 ಕಿಮೀ. ಆಳವಾದ ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

(2) ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 5(ಎ) ರ ಕಿಮೀ. 60.00 ರಲ್ಲ ಬರುವ 
ಕ್ಯಾದಿಗೇರ ಕೆರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂ ಇಳಿತ ಮತ್ತು ಏಿರಿಗೆ 
ಅಮಗುಣವಾಗಿ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 
31,346 ಹೆ. ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕಾರ್ಯ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ. 


(3) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 5(ಎ) ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ 31346 ಹೆ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಹಂತ-2 ಮತ್ತು ನಾಬದಂಕಾ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 9(ಎ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26,146 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಸದರಿ 
ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು 
ಸುಮಾರು 5200 ಹೆ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(4) ಸದರಿ 5(ಎ) ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ 
ನೀರಾವರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ರಾಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 9(ಎ) ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ 
ಗಣಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 
ಸುಮಾರು 400 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 
ಸ್ಪಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು 
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು 
ಕಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(5) ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು 
ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಿಂದ 
ದೊರಕುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಅನುಪಾತವು 
0.04 (BC Ratio) ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕುರಿತು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರ ಹಾಗೂ ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸುಮಾರು 23,000 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
(18,000 ಪ್ರದೇಶ ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಂತ-2 + 
5,000 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶ ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಂತ-2ರ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ) 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ' ಕುರಿತಂತೆ ವಟಗಲ್‌ ಬಸವೇಶ್ವರ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ವೆ ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 


ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲನ ರೈತರುಗಳ 
ಹಿತದ್ದ ಸಸ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರವು (ಎನ್‌ ಆರ್‌ಬಿಸಿ) ನಎ 
ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವುದು? 


ಇ) 


ಸಂಖ್ಯಜಸಂ೦ಇ 04 ಡಬ್ಬೂ ಬಿಎಂ 2023 \ 


(et 


(® 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


3 ಉತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


—D 


4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ಪ್ರೆ 
ಬೃಕಾತ್‌ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕುರಿತು ಘನ ರಾಜ “ಹೈಕೋರ್ಟ್‌” 


$ 
ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಯಾವುವು; 


ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಬೃಹತ್‌ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಯವರು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಮಾರ್ಗಸೂಚೆಗಳೇಮನು; 
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ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ) 


14-02-2023 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಉತ್ತರ WN 
ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೊರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಿಗೆ 
ಒಳಪಡುವ ರಸೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 


pao 


ಈ 


ಕಳಕ೦ಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 


J, 


. ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ ಮೇಲು 


. ಈಜೀಮರ 


ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 42927/2015ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತ 
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು 
ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೌತ್‌ಎಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಧವನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ನಾಗಸಂದ್ರ | 


ಸರ್ಕಲ್‌ ವರೆಗೆ ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌ ಫೇಸ್‌-2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 
5 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 
14264/2019 (ಎಲ್‌ಬಿ-ಬಿಎಲ್‌ಪಿ) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:47168/2017ರಲ್ಲಿ 


 ಮ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 


ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 13605/2021 
(ಜಿಎಂ-ಪಿಐಎಎಲ್‌) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಉಚ 
ಚಿ 
ಬಿಬಿಎಂಪಿ 


ರಸ್ತೆ 
—D 


ಗುಂಡಿ ಮುಚುವ ಬಗೆ ಮಾನ, ಉಚ 
ಚ fe ವಿ ಬ 


ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ 


Ro 


ಇ) 


ಬೃಹತ್‌ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 

ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
'| ಬಂದಿದೆಯೇ, 

ರಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ 


ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ ಜಾರಿಗೆ 
ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಯವರ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ 


ರಸ್ತೆಗಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯು 
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಠಿಣ 


ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ನುರಿತ ಪರಿಣಿತ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ 
ಹಾಗೂ ಆ ಕುರಿತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಗಾಗ್ಗೆ ನೀಡುವ 
ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ 
ಮುಚ್ಚುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, 


ಬಿಡಬ್ಲೂಎಸ್‌ ಎಸ್‌ಬಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಗೇಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರ 
ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ | 
ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ 


ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
| ಬೃಹತ್‌ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಯು ರಸ್ತೆ 


ವ'|ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ "ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗ]| 


ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು 


ಅಭಿಪಾಯಿಸಿ Guidance for Construction and; 


maintenance of Bengaluru City roads ಎ೦ಬ ಕಿರು 


ಹೊತ್ತಿಗೆ (Hand Bಂಂk) ಅನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದು 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ 
Q [ee] 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ಮೊತ್ತದ ' 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ 
ಮಂಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 
| ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಬೃಹತ್‌ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ಪ್ರದೇಶದ 
ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸ್ಥೆಗಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ 
ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ನುರಿತ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು 
ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು 
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 19-11-2022 ರಂದು 
ಟೌನ್‌ಹಾಲ್‌ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ 
| ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ: 10-01-2023 


. 3/- 


eS 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 90 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2023 (೪) 


ರಂದು ಇಐ.ಪಿ.ಪಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 03 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಐ.ಐ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 
07-02-2023 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ 
ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಕರಯ ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥ ವನಾಡೂವ್‌ಮಾರಕಪಾಲರ 

ಪರಿಣಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ND 


ವ 


(ಬಸವರಾಜ ಚೆಸ್ಲಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು  ಪಾಹಾನಗಠ 
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣ / ಗಣನೀಯ 


ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ 
ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; 
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: ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ) 
14-02-2023 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಉತ್ತರ 
ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 


ವಾರ್ಡ್‌ ರಸಗಳ ಸುಮಾರು 13,800 ಕಿ.ಮೀ ರಷ್ಟು ರಸ್ತ 
ಜಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು 
ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸಂಚಾರ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪಿಸಲು 

ಸಂಚಾರ 


ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ 
ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವತಿಯಿಂದ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
1 ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲು 
ಡಾಂಬರ್‌ ಸರಬರಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಐದು ಗುತ್ತಿಗೆ 


ಬಿಬಿಬ೦ಪಿ 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮರೋಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

2. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


3. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್‌ ಲಾಗಿಂಗ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಲ್ಲುವ ನೀರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

4. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೀಡಿಯನ್‌ ಮತ್ತು ಕರ್ಬ್‌ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪಚ್ಛ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


VY 


a 


ಎ 


ಪಾಲಿಕ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಛ | 
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೊಳವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ' 
ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಓಎಫ್‌ಸಿ 
ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹುತೇಕ ಸೇವಾ | 
| ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು. 
ಸದರಿ ಉಪಯುಕತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ರಸ್ಟೆಯನ್ನು 
ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಟೆಂಡರ್‌ ಶ್ಯೂರ್‌, ವೈಟ್‌ 
ಟಾಪಿಂಗ್‌, ಕೆಳಸೇತುವೆ, ಮೇಲೇತುವೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ 
ಕಾರಿಡಾರ್‌, ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ — 
ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ 
ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಲರ್ಜೆಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಸ್ತೆ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಶ್ಯೂರ್‌, 
ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌, ಕೆಳಸೇತುವೆ, ಮೇಲೇತುವೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ 
| ಕಾರಿಡಾರ್‌, ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 


ಸದರಿ ರಸ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (Debris) 
ಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ --ಕ್ರಪು -ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ--ಬಿಜಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ: 


po] 


ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಚಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಸೆಲ್‌ (ಗಿಂ | 
Engineering Cell (TEC) ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಶಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್‌. 
ಹಜಾರ್ಡ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಪೀಕ್‌ 
ಅವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಟೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ 
ದಟ್ಟಣೆ / ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಪಾತ 
ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ 
ಮೊಲೀಸ್‌ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


J 


ಇ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅಪಘಾತಗಳ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು 


ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ರಸಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲೋಪದೋಷಗಳು 
ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರದ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಫದ ಎರಡು `ವರ್ಷಗಢಳಪ್ಷ`ಚಿರಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 


& ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅಪಘಾತ 
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« 23 ರಂತೆ) 


ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ಮತ್ತು 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಷೆ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ 
ಮತ್ತು ದೀರ್ಫಾವಧಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ರ.ಮೂ.ಸೌ-ಟಿ.ಇ.ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಛೇಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಇಸಿ ವಿಭಾಗದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು 
(ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು 
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಗುಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಪಾವಧಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 


ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರ.ಮೂ.ಸೌ-ಟಿ.ಇ.ಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 
ಟಿ.ಇ.ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ 


ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಸ್ಸಗಳ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 
4 


Jae geen, ರ್‌ ಡು ದು ನ್‌) 
ರ್ವಹಿಸಿಲು ಲೋಪದೋಷಗಳು 


ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


1. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
Asphalt Cold Mix ತಯಾರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 


— ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬಕೈಕಸ್ಪಂತ ಡಾಂಬರು ie 


ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜೊಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ದಿನಾ೦ಕ:22.09.2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು 
ಮೆ|| Infra Source Equipment & Materials LLP, 
Mumbai ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ವತಿಯಿಂದ Asphalt Cold Mix ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 
ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

. "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ” 
ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ಇತರೆ 


ING 


ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ. -ಯೋಗ್ಯವಾಡ - ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ |----- 


| ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ 
| ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಬ್‌-ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್‌ 
ರಸಗಳ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಕೈಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3. ವಾರ್ಡ್‌ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ Liquid 
Emulsion Drum nಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ 


ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಡಾಂಬ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ 

ಸೂಕ್ಕ್ಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಸರಹದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ 

ಮುಚ್ಚಲು ಕಮಕ್ಕಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
4. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ 
ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಇಂಡಿಯನ್‌ ರೋಡ್‌ ಕಾಂಗೆಸ್‌ ಹಾಗೂ MORTH ನ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ 
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ರರಿತವಾಗಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬೆಸ್ಟಾಂ, 
ಬಿ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌., ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಎಲ್‌. ಹಾಗೂ ಹಓ.ಎಫ್‌.ಸಿ. 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ 
ಪುನಃಶ್ಲೇತನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ 
ಉಪಯುಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಪಫರ್‌ಜೋನ್‌ 
ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಗಳ ಡಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸೆಗಳ ಅಗೆತ ಹಾಗೂ ರಸೆ ಗುಂಡಿಗಳು 


~ ps] 


ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 89 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2023 (ಇ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಪಮುಖ 
ಶಾಲಾ ವಲಯದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ 


ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 
ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ 
(ERA ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
| ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 

ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡತ 

| ಯುಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 
| ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್‌ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 


ಸಯವರು ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 


ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು; 


ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


Sr SEF wk 
180 
ಅಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ) 


14-02-2023 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ವೃಷ ಪಾಗಘಾರ ಮಹಾನಗರ ಪಾರ್‌ ವ್ಯಾಹಕ್ಸ ಇಹ 
ಶಾಲಾ ವಲಯದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತಿರುವ ವಾಹನ 
ದಟ್ಟಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆಯನು 
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮ 
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೃಹತ್‌ ' 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ 
ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ರವರು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 


LO 


1. ಶಾಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಿಕೆಗೆ ಗಃ Rise 
Pedestrian crossing ಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸುಗಮವಾಗಿ ದಾಟಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 

2. ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ, 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ | 
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವಲಯದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ 


ಮೊ 


3, ಶಾಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯ ವನ್ನು 


ತಡೆಗಟ್ಟಲು “No Hಂಃn 20ne” ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
4. Zebra r0ssing ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ವೇಗ ಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
5. Information, Education & Communication | 
(1EC) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ | 
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರೂಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ | 
ವತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು | 
ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


1 
1 
| 
i 
I 
1 
| 
i 
1 
[| 
1 
I 
\ 
\ 
1 
i 
; 
i 


(Y- x) 53 (4 ಖಿ Ns a At tM, eI a PS Et 
5 ೧ 2 ¥ p 1 [46 Vs p 9) [a (3 "6) 13 J pe PY [6 4 ) 3 pe: ಗ; K ಲ. ಸ | 
< 0 [S Y NEW “= y ಪಿ () Ye. IG 3 KW) i 2 ¢ pe 
$1 p 2 [3 2 Ww Bo : 5 ; A ATV NHN 
SE (= ೧ 5 6 A 
> je: pS xe / 2 ಕ್ಸ ” ead wy, Mo) Is 2 | ke ್ಭವೆ Ie ಡ್ಲೆತೆ te ೪) 3 
ES 3 (oe ¢) 9 Sa SS ಬ ನಿ > 5 
೬ ಇ" 5 s k3- 4 ಜನ ಮ ೦ 1 ಮ - ಕ 
p ಎ Ne y R U. 3 £ 7% 7 ¢ CA) 
ne [5 Ee f [6 n E (3 p ೧ ೦ 6 PA SO ys a (- \3 | 3 ೫ 
[5 Lu KR A: pp Bs AR 
4% 1 0 Ar [3 ೦7 6 ಲಿ ಬೆ 4 19 ಲ po (4 % 8, 
UN 3 | : 13 ಲು ಭಿ 
pa “y ¥. 'e) 8 pa [SN pa €) pS : N ¢ PA f ಇ pe y iy _ 6 ) H 
REECE BE NN 
c 1 ನ ಧ್‌ ] ~ ಎ a pe - _ p pe 
¥ Fe: ೧ (- 6 HE y (4 5 ಎ ಖ್ರ (೧ D ( 14 5 fp; 15_ 4 5 % | Ko 
(3- < ಭಾ {3 ೧ ನ ಫ್‌ I § K 5 Oo « ES, EN ಅಸ್ಲಿ 
NC: ಕರಡಿ 8B [; TN BE DS, BS 4 30 9) 
ಗ 3 ಲ ಇ WARS = ನ 4 2 1 3 + Me 5 ke) ps f Ne re 4 C) p 
9k ಜು AF Ce ಜ್‌ $ 4 C Ke C (ನ ಣಿ WO 
e ಓ. Ne A) ps pp p ¥e 02 (0 44 ವ 
ES 
ವ ೫B 6 ED Oy kG Ses ST 
ವ KO K ©. - g 7) \ p) ಸ RN itl ಯ KS ಸ ea Rf y ps 
ON A Bh iE i SSPE WES {e 
NN 1 © O 1 © [3 8 4 ಲ. SR m೫ ») 3 2 ps) ‘ ( "5 ಸ pS 3 7 
BEE EE BMA ED MEE ns 
p) p ಃ py, 1) if ೪ 1 © ಬ ್ಥ ಲಿ” ೧ . ಫ (ವ 
EE EB AS stk SRB 
f J Ny) Q ಈ: [ Ke: 6) . a ಸ [3 
ME Ed ನ್‌ 
Ua had ್ಯ ¥ ) ್ಸ ©. k p K °) y ಸ ಸ Vp Fk 4 
4 ರ { > ( rt: 4 7 ಆ 4 (6 [ ye pe {) {5 “)_. y3 - 2 9) 2 y- ‘ lh ೨ Js: 
HRS SESE K Dh KB 58 SUR 13 Me DS ARB EK 
eS BDSG BD DD EDD 2H EHDS CS 
H: RE Ay DEN RS Wp ರ ke NE 4 4 ಈ 
R | ಫಿ ಸಿ - ್ನ : A § 
(3 I W, ೧ ೧ ಇದೆ" Ve ‘ye 83 3 < [5 (3. “ke | (4 p fy Te 
3 p39 haADIkE BAHN SDDD 
ಮದವಿ ವಿ ಮ ವ ಮ ಸ ಮನ ತನ ನಂ - ಹು ES EE Ee ee [yy ಅ, ಮಿ 
VET: DO - W 2 SN EE 
(7 [3 : %) 2 0 OE REIN 
3 18 5 ಬ್ರ 8 ಸ 
( tp Ya ks 
0 Dp WY Ka PM. SE a oT 
k - - % 
ನ 2 2 y 
3 1 TS 
9 4h 9 3 [8 ೧B? 
“© $4. [ 
% JP 4 ಮ 
ಲ RB 1 Ke KR y 
e. p UO Rk ps 
8 ka) ವೀ 3 9) B si 9 €l 
RE: 2 Bx 1) 
IE 4D, 5 K 2 8 
¥. yp Td ¢ 5೫ 
ಡೆ ೫ 3 K-14 e) ನ u- 5 J B 
ಈ pa EO 
% ೨ W eT B 1 
gS SE x 
ಡ್‌ _ i ERE EN CT 
SB Bm LL kK Dx 


) 


ಆ 


(ಬಸವರಾಜ ಜೊಮಾಯಿ 


__ 


{ 
AS 


\ 
\ 
NA 
VL 


88 ಎಂಎನ್‌ ವೈ 


ನಅಳ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


KS 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ $+ 11 
2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ .ಎನ್‌.ಎ(ಶಾಂತಿನಗರ) 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-02-2023 
4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


) ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು 
ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 
ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ / ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ 
ವಾಯುವಿಹಾರ ಕೇಂದಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ 
ಮತ್ತು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ; ಆ 
ಕುರಿತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯವರು 
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು 
ಯಾವುವು; 


yf 


ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳು / ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


(1) ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 132 ಎಂಎನ್‌ಜಿ 2006, 
ದಿನಾಂಕ:03-07-2009ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ 
OO | (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು) ನಿಯಮಗಳು | 
| 2008. 
(2) ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೇನಅಇ 166 ಎಂಎನ್‌ಜಿ 2011(ಭಾ), 
ದಿನಾ೦ಕ:07-09-2011. 
(3) ಬೃಹತ್‌. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 


2020ರ ಕಲಂ 233. 


ಆ [ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ 
ನೂತನ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು 
ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತ 
ವಿವರಗಳೇನು; 

ಆ | ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ವಾಯುವಿಹಾರ 


(9) 


ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಮಕರಣವಾಗದೇ 
ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ವಂತರುಗಳ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು 
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗಣಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ 
ಕನ್ನಡ ನಾಡುನುಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮಕರಣ | ಈವರೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಆಗದೇ ಇರುವ ಬೀದಿಗಳು / ವೃತ್ತಗಳು / 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯವರ | ಚೌಕಗಳು / ಉದ್ಯಾನವನಗಳು / ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 
ಈ |ಕನ್ನಡ ನಾಡುನುಡಿಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು | ಇಡಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ನುಡಿ ಸೇವಕರುಗಳ 
ಹೆಸರನ್ನು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 


ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯವರು. ನಾಮಕರಣ if 


ಮರುನಾಮಕರಣಗಳು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳವುದೇ? | 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 23 ಬಿಬಿಎಸ್‌ 2023(ಅ) RAC. 


ಕಳೆದ`ಮೂರು`ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ್‌'ನಾತನ'ನಾಮಕರಣ'ಮತ್ತ 
ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ '' ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರೀಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ; ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ರುತಿನ ಪ್ರಶ ಸಂತ. 181ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
| ನಾಮಕರಣ 'ಮಾಡಲು 
ಅನುಮೋದನೆ: ನೀಡಿರುವ 


ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ |! 


ಕ್ರ Bo ಸಾ ಹ ಭಾರವ ಉದ್ಯಾನವನ/ರಸ್ತೆ/ವೃತ್ತ/ | ನೀಡಿರುವ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 
ಸ ಸಭಯ ವಿಷ ಸಂಖ್ಯೆ & F Ff: a. ಸು & ವ ₹ ಸು ಖ್ಯ ಯುತ್ತು 
ಈ ಉದ್ಯಾನವನೆ/ರಸ್ತೆ/ವೃತ್ರ/ನಗರ/ಆಟಿ | ಆಟದ ಮೈದಾನದ ದಿನಾಂಕ: 

ಪ ಇ್ಬಿಧಾಸ ಹೆಸರುಗಳು 


ನಅಇ 287 ಎಂಎನ್‌ಜಿ 2015 
ದಿನಾರಿಕ: 21-01-2021 


ಬೃಹತ್‌ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 


40420145. ದಿನಾಂಕ: ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


27-02-2015 198ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ ೪00 ಅಡಿ 
| ರಸ್ತೆ ತಲಘ ಘಟ್ಟಪುರ ಮತ್ತು | 
| | ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
| ಗಾಣಿಗರಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 


ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ವೃತ್ತ 
ವ್ಯಷಾ್‌ ET ೧ರು ಮಹಾನಗರ 


ನಅಇ 280 ಎಂಎನ್‌ಜಿ 2016 


AT Ta GN 
ಬWಯ೦ಯಖ 


| 
| 37(246)/2014-15, ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 179, 'ದಿನಾಂಕ; 21-01-2021 
| | ದಿನಾಂಕ; 28-01- | ಶಾಕಾಂಬರಿನೆಗರ ವಾರ್ಡಿನ | 

2015 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 5ನೇ 


ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4೧೦೩ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 
46ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸೈವರೆವಿಗಿನ 


ತುಂಗಾ 'ಉದ್ಯಾನವನ” 


ಅಡ್ಡರಸ್ತವರೆನಿಗಿನ ನ. ಉದ್ಯಾನವನ | 
| re Wk ಸಷ ಅಡ್ಡರಸ್ತ ಸುಯಿಂಧ 38: ಬದ್ರಾ ಉದ್ಯಾನವನ” | 
i | ಅಡ್ಡರಸೆವರೆವಿಗಿನ ಉದ್ಯಾನವನ 
3 [ವಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಬೃಹತ್‌ ಚೆಂಗಳೂರು : ಮತಷಹ' ಕಾವೇರಿ | ನಅಇ 285 ಎಂಎನ್‌ಜಿ 2016 | 
| 36(245)/2014 ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 179 ಉದ್ಯಾನವಸ”, | ದಿನಾಂಕ: 21-01-2021 
| | ದಿವಾಂಕ: ಸ ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ ಈ | | 
| 2015 ಲಕ್ಷಣರಾವ್‌ ಬುಲೆವಾರ್ಡಿಲ್ಲಿರುವ 
RE | 
| ¥ ಚ 
| 
4 ವಷಯ ನಹ ಡೆರಗಳ ; | ನಅಇ 290 ಎಂಎನ್‌ಜ 
K | | p) « (a | ಪ } 
| 26(345)/2014-1 | ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಸರಿ 104ರ | | ರಸ” | ದಿನಾಂಕ: 21-01- ೧0೫ 
ದಿನಾಂಕ: ns ! ವಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಮೂರ್ತಿ | 
ME | 
| ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಟೆಲಿಘೋಷ್‌ 
'ಎಕ್‌ಚೇಂಜ್‌ ವರೆಗಿನ ನಾಗರಬಾವಿ | 


36(248)/2015-16, ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 191ರ 
| ದಿನಾಂಕ 13-01-2016: | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುವ ಕೂಡು 


SN NN ಗ್ರಾಮದ ಹರಳೂರು ಮತ್ತು 


| 25 ನೇ ಸ ಆಟದ | ಮೈದಾನ” 
| | ಮೈದಾನ | 
ವಿಷಯ ಸಂಖೆ EK ಬ್ರಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೊರು "ದಿವಂಗ3 "ನಅಇ291 ಎಂಎನ್‌ಜಿ'2016 


| 
ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ವೃತ್ತ” | ದಿನಾಂಕ: 21-01-2021 | 
| 


Pace 1of6 


ಕ್‌ ಳೆ 
ವಿಷಯ 


ವಿಷಯ ಸಂಖೆ: 
25(344)/2014-15, 
ದಿನಾಂಕ: 27-02-2015 
| 

g: | ಖಷಯ ಸಂಖ್ಯ 
| 35(247)/2015-16, 
| ದಿನಾಂಕ: 13-01-2016 
| 

KN 


15(258)/2016-17, 
| ದಿಸಾಲಿಕ: 29-11-2016 


13(256)/2016-17, ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 34 
| ದಿನಾಂಕ: 29-11-2016 | ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
| | ಆರ್‌.ಟಿ. ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
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ಳ್‌ 


ಕರ್ನಾ ಟಿಕ ವಿದಾಪಸಬೆ 


(15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ) 
ಚಾನ್ಸ್‌ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 184 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪಶ್ರೀವಿರಂಜನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.ಎಸ್‌ 
(ಗುಲ೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-02-2023 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
ಘ ] | Ks Ni Mics Wc Wy 


MO. | 


' ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು 


ಅ) | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಲೇತ್ರದ |! ಪಸ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಲಿಯಿಲದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ 


ಖ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು | ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ | ಬಂದಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ 

ರೈತರುಗಳು ತಮ್ಮ 


I | 

ನಿಲಪೂರ್ಟ ಬಂಗ | 

ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ರೈತರಿಗೆ ' 
| 
| 
| 


| ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ | 

| | ಪ್ರಾಣ . ಹಾನಿ | 

| | ಮಾಡುತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 

| ಗಮನಕ್ಕ ಬಂದಿದೆಯೇ: | 

[3 ಮೊ ಘಮ | | ಮಾ ಜತ K ಮ 
| ಆ) | ಹುಂದಿಹ್ನಲ್ಲಿ* ಈ ಬಗೆ. ಎಷ್ಟು | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಪಯಕ್ಕ 
| ' ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ; | ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾಬಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ | 
| | (ಬಿವರ ನೀಡುವುದು) ' ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇ) [ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ 


| 


Ww 


ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು | ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಆನೆತಡೆ ಕಂದಕ ಸೋಲಾರ್‌ ' 


ಧನಾ ವ 3 ಶಮ ಅೂಶಿನಲ್ಲ ಟಂಟಿನಬ್‌ ಸಲ್‌ ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 


jb ನ A ಹಿಮ್ಮಟ್ನಿಸುವ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ರ ಸ್ಪಂದನ ತಂಚ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು | 
| ಎಖವರ ಈ ಕೆಳಕ೦ಂಡಂಶತಿದೆ:- | 
ನ್‌್‌ las ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
| (ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
| ರೈಲೈೆ ಬ್ಯಾರಿಕಡ್‌ | 1634 
| ಆನೆ ತಡೆ ಕಂದಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ | 86 
| ಸೋಲಾರ್‌ ತಂತಿಬೇಲಿ 3 | 
| ಟೆ೦ಟಿಕಲ್‌ ಸ ಲಾರ್‌ ತಂತಿಬೇಲಿ 9560 
| ye ಸ ಸ ತಂದ fh 1 ತಲಡ 
| ಕಿಪ್ರಸ್ಪಂದನ ತಂಡ 1ಸಂಖ್ಯ 


| 

| ಮುಂದುವರೆದು, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂಚಿಫಿಯನ್ನು ನಿಯಂತಿಸಲು 

ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ:- 

*« ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಇಲಾಖಾ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ 7 ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ 28 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರಯೊಂಲದಿಗೆ ವನ್ಯಪಾಣಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು 


ಎ A REN oA 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡಗಟ್ಟಿಲಾಃ ಗಉತದಿ. 


Nh» 


ಕ್ಲಿಪ್ರ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡವು ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತಿದ್ದು 
ಹಾವಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ 
ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಹಾವಳಿ ಬನಿಯಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು | 
ನಿಯೋಜಿಸಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ರೈತರ ಜಮೀವಿಗೆ ಬರದಂತೆ !. 
ತಡೆಗಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ರೈತರಿಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 311 ಎಪಫ್‌ಇಜಿ 2022(%) 
ದಿನಾ೦ಕ: 01.02.2023 ರಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆನೆ 
ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 32 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು 
ನೇವಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಾರ್ಯ ವಿರ್ವ್ಹಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇಂತಹ 


ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ | ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾವಿ, | 
ಪರಿಹಾರ | ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, 
ಆಸ್ತಿಪಾಸಿ ನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮತ್ತು | 
| 


ಬಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತು 


ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ | ಮಾಸಾಶನ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಲಭ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಅಪಜಿೀ 114 ಎಫ್‌ 


ನೀಡುತ್ತಿರುವ 

ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ? (ಶಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಡಯಲ್‌ 2028S 


ದಿನಾ೦ಕ: 15- 


-2022 ಮತ್ತು ಪಿದ್ದಪಡಿ ಆದೇಶ 


| ದಿನಾ೦ಕ: 16-12-2022 ರನ್ಟಯ ಈ ನ ಪರಿಷ್ಠರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಎದಗ | ee TS 


ಪ್ರಸ್ತು ತ 
ಸಂ | ಪುಕೆರಣಗಳ [5 ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ! ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 

% ವಿವರ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನ | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ | 
4 | ದಯಾತ್ಮಕಧನ | 
/ H } 
ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೂ. ಣ್‌ 1, | 
ದಾಳಿಯಿಂದ | 750g W800 og | 
ಉಂಟಾಗುವ | | 
ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣ | | 

ಹಾನಿಪ್ರಕರಣಗಳು | 
ಸಾಡುಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ರೂ. ರೂ. | 
ಉಂಟಾಗುವ 5,00 ಲಕ್ಷ 10.00 ಲಕ | 
ಶಾಶ್ವತ | 
ಅಂಗವಿಕಲತೆ | | 

ಪ್ರಕರಣಗಳು | 
ಕಾಡು ರೂ. ರೂ. | 
ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ 2.50 ಲಕ್ಷ 5.00 ಲಕ್ಷ | 
ಉಂಟಾಗುವ | 
ಭಾಗಶಃ ಶಾಶ್ವತ | 
ಅಂಗೆವಿಕಲತೆ | | 
mf ಪ್ರಕರಣಗಳು | | 2A | 
4 | ಕಾಡು ರೂ. | ರೂ | 
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ 30,000.00 6000000 | | 
ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ | We | 
| ಮ್ಯಕಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ | | | | 
| ಮೊತ್ತ | | a 


| 18.01.2023 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. | 


ಸಂಖ್ಯ: ಅಪಜೀ 07 ಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ 2023 | 
tA 


1 
00 
I 


6 ಮಾಸಾಶನ: ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ದಾಳಿ / ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸ 00 eT iis 00 
ಉಲಟಾಗುವ  ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣ 
ಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ | 
ಮೃತಪಟ್ಟಿ ಖ್ಯ 5ತಿಗಳ 
ಕುಟಿಲಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ 
ಅಂಗಬಿಕಲತೆಗೊಳಗಾದ | 


| ಪ್ಯತ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಬನೇಡುತ್ತಿ ರುವ 


ಬಿಯಾತ್ಮಕ ಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ 
ತ೦ಗಿಳಂತೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 
' ಮಾಸಾಶನ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆನಾಶ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 130 ಎಐಫ್‌ಡಬ್ಲೂೂಬಎಲ್‌ 
2016 ದಿನಾ೦ಕ: 19.09.2016 ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ ಶ್ರವನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 156 ಎಫ್‌ಡಬ್ಲೂ್ಯೂಬಲ್‌ 2022 ದಿನಾಂಕ: 


ಲಾಲ್‌ 


(ಬಸವರಾಜ ಬೆಔಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


«ay, 


“ 


| ಇ his * "1, 


y ree 4; 


Pe ws bb JU 


ಅಮುಬಲದಧ 


8ಸ್ವರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.ಎಸ್‌, ರವರ ಚುಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ 
2019-20 Bಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಪ ರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ Kei 


RENO ಮದವ | | | K 
ಜಲನುಮಾರು ಹತ್ರೆ | ಸುವ ಗಾಯೆ 1 ಆಸ್ಲಿ ನಷ್ಟ 
ಪ್ರಿ ರೌಹಾನಿ nad 
3 T | 
| ಪಾಪಪತಿಸಲನಿದೆ | ು ; ; 
i ನಳ ಲೂ | Fes ಷಾದ3ಸಲಾಡ | ಪಕರಣ | 
j ಮ | ‘ 


i a ನ 


ಮಾಟಿ Pe - 


{ 
ಜಗ ನಿ J ೪ 
1 
p 
p 
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i PA 
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iQ 
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p- 


EES ES ಹಾ 


ಸ್ಟೆ RAS) 


(ಮನ್ನೆ ಮೆಡಿ ಮು 


ಮಾಸಾಅಸ ಒಟ್ಟು 


l 
Hf 

H 

; 

| 

ey i 
1 

§ 


| 
| ವಾಪಿಸಿಸಲಾದೆ 


; ಬಾವ 
| 5 | 


ಗ 


[4 § 


ಯುಮ್ಯ ಅಣ್ಣಾ N೦ರೆೇಕ ವಗ: 


ಭಿ 
ಅಂ ಟಿ ಬೆಲಗಇು 


ಕಾ ಯ ಹಿ 


MN 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.ಎಸ್‌ (ಗುಲಂಡ್ಲುಪೇಟೆ) 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 184 ಕೆ ಪೂರಕ ಟೆಷ್ಟಣಿ:- 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾ 


ಶಾಶ್ವತ ಅಂ೦ಗಬಖಿಕಲತೆ, ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಖಮಾನವಗಾಯ, ಜಾನುವಾರು 


ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಹಾವಿ, ಮಾವವ ಈ ಹಾನಿ, 
ಹತ್ಮೆ ಮತು ಆಸ್ಲಿಪಾಸ್ಸಿ 


ನಷ್ಠ ಉಂ೦ಟಾಗುತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹಾಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 


ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಯಾತ ಕ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 


3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾವಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 


ಈ ಕಳಕಂಡಂತೆ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಮೊತ್ತ ರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


| ಬೆಳೆನಾಶ ಜಾಮುವಾರು ಹತ್ಯೆ |] ಮಾನವ ಗಾಯ | ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ | ಮಾಸಾಶ 

ಸ ನ | ಪಾವತಿಸ [ಪ್ರ] ಹಾವತಿಸ | ಪಾವತಿಸ ಪಾವತಿಸ | 

is ಚಕ: | ತೆ! ಲಾದ | ಪ್ರಕ ಲಾದ |ಪ್ರಕ | ಲಾದ 

ರಣ | ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ ರಣ | ಮೊತ | ರ | ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ | ರಣ ಮೊತ್ತ 

\ | ಸನಾ | ನಾ 18 | sy ಮ 
| 2019-20 | 2420 pa 8219065/- 160 | 1150250/- WE |  1500000/- | 9} 761728/- | | 1005000- | 0] ಮ 
| 2020-21 1313 | 5028235/-| 185| 1372000/- | 0 | 0 | 7] 153796/-| 30| 164839: | 4| 110000/- | 
2021-22 | 1091 | 4982479/- 259 59 | 2996800; 2996800/- | 0 0 | 23] 609500/- | '_ 516038/- | 4| 104000- | 


ಗುಲಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ರೈಲ್ಸೆ apne 
ಆನೆತಡೆ ಕಂದಕ, ಸೋಲಾರ್‌ ತಂತಿಬೇಲಿ, ಟೆಂಟಿಕಲ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ರಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿವ್ರ ನ್ಪಂದನ ತಣ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಲಡಲತಿಟೆ:- 


| ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ] 
ವಿವರ | 


ನಿರ್ಮಾಣ | 
| (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
r ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ನಷ 16.34 
| ಅನೆ ತಂ ತಡೆ ಕಂದಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ | 11966 
ಸೋಲಾರ್‌ ತಂತಿಬೇಲಿ 5: 
ಸಂಟತಲ ಸೋಲಾರ್‌ ತಂತಿಬೇಲಿ | 9560 
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ತಂಡ | ತಂಡ | 
| ಕ್ಲಿಪ್ರ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡ | 1 ಸಂಖ್ಯೆ | 


ಮುಂದುವರೆದು, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈ 
ವಿವರ:- 


ಗೊಂ೦ಡ ಕುಮಗಳ 
ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ, ಎ೦ಿದಿಯೊಂದಿಗೆ 7 ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ 


ತಂಡದಲ್ಲಿ 28 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಳಿಯನ್ನು 
ಪರಿನಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡವು ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾವಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಮಾಯಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ತತಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಸಿಲಾಗುತಿದೆ. 


ke WR ವ್ಯ ಪ್ರಾ ಖಂನವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ಪಬ್‌ 'ಪಃ Pg ಲ್ಲ ಗ ಸಿಬ್ಯಲದಿ ಗಭಳಮ 
ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲಾಗುತಿದೆ. 


ಬಹಷ 29 
uy SOK ನಿ, 


© ಲೈತರಿಗೆ ಸಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾ ಬು ಸ ಡೇ ಗುತ್ತಿದೆ. 
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°e ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 311 ಎಪಘ್‌ಇಜಿ 2022(%) ದಿನಾ೦ಕ: 01.02.2023 
ರಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ 
ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧೂರದ ಮೇಲೆ 32 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು 
ನೇಖಯಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾಖಿ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಮಾನವಗಾಯ, 
ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಲಿಖೂಸ್ಸಿ ನಷ್ಟ ಸಲಬಎಖಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಅಪಜೀ 130 ಎಫ್‌ಡಬ್ಬ್ಯುಎಲ್‌ 2016, ದಿನಾಂಕ: 19.09.2016 ರನ್ನಯ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನವನ್ನು 
ಖಾವತಿಲಾಗುತ್ತದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 61 ಎಫ್‌ಐಪಿ 2018, 
ಬಿನಂಲಕ: 16.10.2018 ಲ ಖ್ರಕಾಲ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 
ದಯಾತ ಕ ಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.000.00 ರಂತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 
ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 114 ಎಫ್‌ಡಬ್ಬ್ಯುಎಲ್‌ 2022, ದಿನಾ೦ಕ: 15-12-2022 
ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 16-12-2022 ರಲ್ಲಿ ವಸ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 
ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಹಾಬಿ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಭಾಗಶಃ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ, 
ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ನೀಡುತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನ 
ಮತ್ತು ಮಾಸಾಶನ ಧನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡಂತಿದೆ:- 


ಮಾದಾ ವಾರಾ — pS CSM 


ಫ್ರ. ನೀಡಲಾಗುತಿದ 8 ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ 
| 5 ಸ್ರಾನಡಭಾಥಸಸಸ ಹ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನ | ದಯಾತ್ಮಕ ಧನ 
| 
1 F ಹನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ| - ರೂ.750 ಲಕ್ಷ ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ 
| ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣ ಹಾವಿಪ್ರಕರಣಗಳು | 
| ಕಾಡುಪ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ | ರೂ100ಲಕ್ಟ 
| ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು | 
| ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಉಲಟಾಗವ ಬಂ ರೂ.2.50 ಲಫ್ಷ TJ ಚಿಢ.500 ಲಕ್ಷ 
IE ಶಾಶ್ಯತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು F 
| ಸಾಡು 9) ಗಳಿಲದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಹಿಗೆ ರೂ.30,000.೧೦ | 0.2.60,000.೧೧ 
[ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ ಪರಣಗಳು § NN 
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಸ್ಲಿ ನಷ್ಟ | ರೂ.10,000.00 ರೂ.20,000.00 
| ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಯ 
| 6 | ಮಾಸಾಶನ: ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿ /| ರೂಂ | ರೊ40000 | 
| | ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣ | | 
ಹಾವಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ | 
ಕುಟಯಿ೦ಬಕ್ಕ ಹಗಲ ಶಾಶ್ವತ 
ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ | 
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ 
| | ತಿಂಗಳಂತೆ5 ವರ್ಷಗಳವರಗ ಮಾಸಾಶನ. | 3 | 


ಮುಂದುವರೆದು, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯೊಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆನಾಶ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಆದೇಶ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 130 ಎಫ್‌ಡಬ್ಬ್ಯುಎಲ್‌ 2016 ದಿವಾಂಕ: 19.09.2016 ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಇರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 156 ಎಪ್‌ಡಬ್ನ್ಯುಖಿಲ್‌ 2022, ದಿನಾಂಕ: 
18.01.2023 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಾಗಿದೆ. 


KXRKK 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


|. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 185 

2. ಉತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

3. ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್‌. ಮೆಂಡನ್‌ 

4. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, 


ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು 


| ಕ್ರ | ಪ್ರಶ ್ಲ ಉತ್ತರ 
Bafa 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾ ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ವಿಧಾನಸಬಾ | 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂರು ಗಾಮದ ದಳೆಂತ ಕರೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ 
ಫರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅಮುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ನದಿ, ತೆರೆದ 

ಬಾವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು 

ಕೃಷಿ ಉದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು 
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ, 

ಆ |ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್‌ ಯೋಜನೆಯ 

| ಪಾಲರ ಕೆರೆಗಳನ 


ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ 
ಧಸಾಡಸಹುರದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ | 
| ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿವಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 


ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನಡ 
ನೀರಿನ ಬವಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:MID/20/1AQ/2023 


ke ed ಸನಿ 


ಕಾನೂನು, RS fw 
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಿ ರ ಸಚೆವರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್‌. ಮೆಂಡನ್‌ ಅವರ ಚುಕ್ತ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 18 5ಕ್ಕೆ ಪೂ ಹೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನದಿ/ಉಪನದಿಗಳಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು 
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ, ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಪು 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಳಂತ್ರ ಕರೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ 
ಕರೆಯು ಸುಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌/ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 432 


ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು 
ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ 
ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ನಿವಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 


[1] 
ಈ 
A, 
pa Ne 
A 
ಕವಾಣಟರ ವಿಧಾವ ಪಬೆ 
ಚುಕ್ತ ದುರುಪಿಲ್ಲದ ಖ್ರಶ್ಸೆ ಪಂಖ್ಯೆ 196 
ಪದನ್ಗೇರ ಹೈಲರು ಪ್ರೀ ಎನ್‌.ಎನ್‌.ವಾರಾಯಣನ್ಪಾಮಿ ಕ.ಎ೦ 
(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ). 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿವಾ೦ಕ WADERS, 
ಉತ್ಸರಿಪುವ ಪಜವರು ಯಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು. 
ಕ್ರ.ಪಂ. BE ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Kc |  ಉಡ್ಡರಗಳು 
ಅ. | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲ 
| ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ | ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಂಜೂರಾದ 
ಮಂಜೂರಾದ ಖಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳೆಷ್ಟು: | ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿದೆ. 


| (ಜಲ್ಲಾಪಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುಮ) | 
| | 
| 


| | 
ಸಂಚ ಸಂಪ್ಲೆಗಳು/ಪಡೆದಿರುವ A 
UE REN ವರ್ಷ/ಖಿರ್ಹಾದ ಸರ್ಕಾ ಸ 
ನಮುತಸುಸರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಸಹಿತ 
' ಒದಗಿಸುವುದು. 

| ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಮಂಜೂರಾದ  ಸಂಸ್ಲೆಗಳಗೆ 
ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು SM | 
' ಬಡುಗಡೆಗೊಆಸಲಾಗಿದೆಯೇ: ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ | 


ಕಾರಣಗಳೇಮು: 


ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯೆತ್ಸು 


ಎಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ 
| ಗೊಂಡಿರುವ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ 
ಎಷ್ಟು: (ಅಲ್ಲವರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ನೀಡುವುದು) 


| 
Ln 


ಅನನೂೋಣಂ೯ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


' ಯೋಜನಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜಲ್ಲಾಖಾರು | 


1126 


SS SS &) 
i |2019-20 | ಫ್‌ 
|2 | 202೦-21 | | 
'a 2೦21-2೦ — | 
| ಜಲ್ಲಾಬಾರು ಸಂಸ್ಪೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 
"ಅನುಬಂಧ-೦1" ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 
ಅಲ್ಲಾವಾರು ನ್‌ ಸಂಸ್ಥ ಸೆಗಳು ಫಡೆದಿರುವ 
ಅಮುದಾನ/! ಮಂಜ ರಾದ ವರ್ಷ ಮತು 


ಖರ್ಚಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 


“ಅಮುಬಂಥಧ-೦2' ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
| 


ರಾಜ್ಯದೆಟ್ಲ ಈವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ | 
| ನೀಡಿರುವ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಅನುದಾನ! 
ನೀಡು ಬಾಕಿ ಇರುವ 126 ಶಾದಿಮಹಲ್‌ 


| ಪಂಪ್ಲೆಗಳಗೆ ಒಟ್ಟು 54.14 ಕೋಟ ಅಮುದಾನ 
Me a ಪ್ರಸ್ಲಾಪನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ | 
ಪರಿಪೀಲನೆಯಲ್ಲದೆ. | 


ಖಂದಿಮಹಲ್‌ಗಳಲ್ಲ ೦4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರವನ್ನು | 
ಅಮುಬಂಧ-3 ರಲ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 101! 
ಪಖಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಡೆ. | 
| ವಿವರವನ್ನು ಅಮಬಂಥ-೦4 ರಲ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೆತ್ತು 21 ಶಾದಿಮಹಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರೆಂಇಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ' 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಥ-೦ರ” ರಲ್ಲ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[2) 


Qi 
ಪಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಖಪೂಣ£ಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ 126 ಸಂಸ್ಥಗಳಗೆ 
ರೂ.5414 ಜಕೋಟಗಳ ಅನುಲಾನ ಬಡುಗಡೆ | 
' ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ 
| ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲದೆ. | 


ಅಪಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಆಸಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಂಡಿದೆ? 
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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣಸಾ ಮಿ ಕ.ಎಂ 
(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ "ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 196 ಕಿ ಅನುಬಂಧ- —1 


ವರ್ಷ: 2019-20 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗಾ) 


KC 
| 9 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಗದಗ 


ಕಲಬುರಗಿ 


2020-21 & 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


Page 1 


a 


ಈ 


ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 196ಕ್ಕೆ 
ಅನುಬಂಧ-2 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ರ್ಷ: 2019-20 


ಕ್ರ Ra 
ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |ಹೆಚ್‌.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 
೦ಗಳೂ 


ಬೆ 
ಕ್‌ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಖರ್ಚಾದ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್‌ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಷಾಮ ಮತ್ತು ನಬೀ 


ಷಾ ಬಡಾ ಮಕಾನ್‌ (ವಕ್ಸ್‌) ಸಂಸ್ಥೆ 
ಹಜರತ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಷಾ ಮಹಾನ್‌ ಮತ್ತು 
ಮಸೀದಿ(ವಕ್ಸ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌), 


ಎಂಡಬ್ಬ್ರ್ಯೂಡಿ 680 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
2018 ©: 11.01.2019 


ಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 674 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
2017 ©: 29.01.2018 


ಎಂಡಬ್ಬ್ರ್ಯೂಡಿ 68 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
2019 &: 04.02.2019 


ಜಾಮಿಯಾ ಮಸಿದ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಜ 


ಎಂಡಬೂ ಡಿ 70 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಟೌನ್‌ ಅಂಜುಮನ್‌ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಣಿ 50.00 50.00 
ಗಲಕೋಟೆ ಬೂ ಸ್‌ 
Ka A | |ಾದಾ ಕೆರೂರು, ಖಂ ಸೀಡಿ ಫಲದ WON 00 20.00 


ಜವಾನ್‌ ಸೀರತ್‌ ಕಮಿಟಿ | 
ನೌಜವಾನ್‌ ಸಿ | 2019 ದಿ: 04.02.2019 


ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಎಜುಕೇಷನಲ್‌ & ಸೋಶಿಯಲ್‌ 
ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, 


ಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 528 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 


A 25.00 25.00. 


ಎಂಡಬೂ ಡಿ 126 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
ಕಂಪ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ) 
ಹಃ 2019 &: 19.07.2019 
ಬಳ್ಳಾರಿ 
- | ಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 52 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
2020: &;: 02.03:2020 
ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 397ಎಂಡಿಎಸ್‌ 0.00 
2019 &:06.01.2020 ' 


ಪಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ಕಂಫ್ಲಿ 


ಜಮೀಯ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರಂ ಮಸೀದಿ 
(ಸುನ್ನಿ ಶಾದಿಮಹಲ್‌, ಯಲ್ಲಪುರ 
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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು EK ಆರ್‌ ಪುರ 
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ಐ.ಕೆ. ರಾಯಲ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ 


ಮುಸಿಂ ಜಮಾತ್‌ ಕಮಿಟಿ 
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ಚಾರಿಟೇಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್‌ 


pX 


ಮ್ಮದಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ 
ಇಮಾಮ್‌ ಬಡಾ ಅಶ್ರು ಖಾನ (ರಿ) ಸಂಸ್ಥೆ 
ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ 

ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಸೀದ್‌ 
ಜಲಾಲಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ 


ಹಯಾತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದರಸ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ 
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ಎಂಡಬ್ದ್ಲೂ A 24 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
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2018 ದಿ: 07.03.2018 


665 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
: 12.01.2018 


294 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 


352 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
29122016 


137 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
: 11.06.2019 


629 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
; 30.01.2018 


397 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 
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2018 &: 13.11.2018 
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ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 429 ಎಂಡಿವಸ್‌ 
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ಎಂಡಬ್ಬೂ ಈ 194 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 


11.50 
2015 ದಿ: 29.06.2016 
ಎ ಎ 
೦ಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 402 ಎಂಡಿಎಸ 10.00 
2019 ದಿ: 17.12.2019 
ಎಂಡಬ್ಬೂ pe 135 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 50.00 
2019 &: 05.03.2019 
ಮ್ಯಾ 
ಎ೦ಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 71 ಎಂಡಿಎಸ 25.00 
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. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 196 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-03 
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AE 


KS ಅಜಿಲಮೊಗರು, ಬಂಟ್ವಾಳ [ಸಯ್ಯದ್‌ ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್‌ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ 30.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಹೇಟೆ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
196 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-04 


| ಆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ಲೆ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 
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ಬಾಕಿಯಿರುವುದು 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಾಕಿಯಿರುವುದು 


10 [oma ಬೆಳ ಅಬ್ದಾಲ್‌ ಮಸ್ಸಿದ್‌ (ಏಕ ಕಮಾನ), 
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ಕ್ಷರವಳ್ಳಿ ಗಾಮ, 
ಸ ಕ (ಸುನ್ನಿ), 
ಹಾವೇರಿ [ಹಾನಗಲ್‌ ಂಜನೆಗುರು ಅಂಜುಮನ್‌-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ, 
ಹಾವೇರಿ ॥ಶಗ್ಗಾ ಭನ್‌ ಲ [ಮೂಕಬಸರಕಟ್ಟಿ ಸುನ್ನತ್‌ ಜಮಾತ್‌ ಮಸ್ಸಿದ್‌-ಎ-ನೂರ ಕಮಿಟಿ, 


ಹಜರತ್‌ ಚಮನ್‌ ಶಾ ವಲಿ ದರ್ಗಾ, 
ಅಂ೦ಜುನ್‌ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ 


ಭಾಗ್ಯನಗರ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಸೀದ್‌ (ಸುನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ 
ಅಗಳಕೇರಾ  |ಮುಸ್ಷಿಂ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಕಮೀಟಿ ಅಗಳಕೇರಾ 


ಮೆಸೂರು ಎಜುಕೇಷನಲ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ & ಕಲರಲ್‌ 
ರು ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಮೊಹಲ ಹ ie k ಜ 
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.ಬಾಗೇ [ಗೊಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮ, [ಅಂಜುಮನ್‌ ಎಸ್ತಾಂ ಕಮಿಟಿ, ಗೊಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮ 
ಪು [ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಅಂಜುಮನ್‌ -ಎಇಸ್ಟಾಂ ಕಮಿಟಿ, ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಾಡಿ (ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಸೀದ್‌ ಕಮಿಟಿ, 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ (ಇಂಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಯು.ಕ.ಪಿ. ಹಂತ-3ರ ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ-2ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ನ್ವಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ಲಂಡ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ | ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3ರ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು 
ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಆರ್‌.ಎಲ್‌ 519.60 ಮೀ. ನಿಂದ ಆರ್‌.ಎಲ್‌ 524.256 ಮೀ.ಗೆ (4.656 
519.60 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ | ಮೀ.) ಎತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ-2ರ ಅಂತಿಮ 
524,256 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ | ಐತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, 


ಎತ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ 
ಹೊಂದಿದೆಯೇ; ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; 
ಜಲಾಶಯದ 
ಎತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು 
ಟೆ.ಎಮ್‌.ಸಿ. ನೀರು 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು; 
ಹಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಾಗೂ .ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ; ಯಾವ 
ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು; 
ಸದರಿ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನಾ 
ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ; 
ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ನೀರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ /, 
ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಐತೀರ್ಪು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ದಿನಾಂಕ:16.09.2011ರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ-2ರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೆಜೆಟ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಮಾಡದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ-2ರ 
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೆಜೆಟ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು 
ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ನಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ 
ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆರ್‌.ಎಲ್‌. 
519.6 ಮೀ.ನಿಂದ ಆರ್‌.ಎಲ್‌.524.256ಮೀ.ಗೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 100 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರು ಸಂಗಹಣೆಯಾಗಲಿದೆ. 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೃಮೇ.ಯೋ ಹಂತ-3 ರಡಿ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ 09 ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 
7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, 
ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 5,94,039 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

€.ಯೋ. ಹಂತ-3 ರಲ್ಲಿನ ಜಿತ ನೀರಾವರಿ 


ಕ್ರ ಕೃಮೆ $ 
ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆಕ್ಷೇರ್‌) 
7 ನಾತ ನತ ನಾವ್‌ ಮಾ UIE 


(9) 


ಕಾಷ್ಠ ಪತ ನಾರಾ ಯೋಜ T2000 


8 ರಕಲ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜ 15344 
1 ಭೀಮಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ 21572 
REE 5,94,039 


*) ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.12 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಷೇರ್‌ (2.77 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ) 
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಈಗಾಗಲೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ 
ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ರಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ 9 ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ/ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ 
ಜಾಲಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಲುವೆ 
ಜಾಲಗಳಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲು 
ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ 
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ 
ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ಲಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ರಡಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಮಟ್ಟ ಆರ್‌.ಎಲ್‌.524.256ಮೀ.ಗೆ ಎತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ 
ಹೊಂದುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನತೆ, ಮುಳುಗಡೆ ಹೊಂದುವ 20 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಾಗೂ ಬಾಧಿತಗೊಳ್ಳುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ 
ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿಯ 9 ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 134 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ 
ಒಳಪಡಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಘಂ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ 
ರೂ,51,148,94 ಕೋಟಿ ದ  ಭೂಸ್ಥಾಧೀನತ ಮತು ಪುನರ್ವಸತಿ ೩೬ 


ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾ ಅಲಿ: ಮೊತ್ತ ರೂ.30. 143.17 ಕೋಟಿ 


ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ 
ವಸತಿ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ೈಷ್ಟಾ 2 ಸೋಜ: ತ-3 ರಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನತೆ 
ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತ್ನೇಕ ಲೆಕ್ಷ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಷವಾರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನತೆ ಮತ್ತು ಪು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತು 
ಮನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಆಯುಕ್ತರು. ಪು ಮತ್ತು ಪು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ 
ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನತೆ ಮತ್ತು ಪುನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ & ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಕಛೇರಿಗಳಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 855 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 368 ಅಧಿಕಾರಿ/ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಕಿ 487 ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು 
ನಿಯೋಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜಿತ 
ಗುರಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನತೆ ಹಾಗೂ 
ಸ ಸನಿ ಮತ್ತು ಹುವರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ 

AE ಯೋಜನೆ ನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 

ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ಲಂಡ ಯೋಜನ ಹಂತ-3ರ ರೂ.5114894 ಕೋಟಿ 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 
ದಿನಾಂಕ:12/11/2020 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಗತ್ಯ. ಪೂರ್ವಬಾವಿ 
ಪರಿಶೀಲನೆ (To take up aಧppಧraisal) ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


4 


ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು 
ಘೋಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಶಿಫಾರಸ್ತು ಮಾಡುವುದೇ; 


Ki ಲ 
ಯೋಜನೆ ಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಇದಲ್ಲದೇ, ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ | ಅಡಿ ಬರುವ £೫ Appraisal Committee ರವರು ದಿನಾಂಕ:28/01/2019 


ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 

ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ; 
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ 
ಎತ್ತರವನ್ನು 524.256 
ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ  ಐತ್ತರಗೊಳಿಸಲು 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ , 
ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವೇನು; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ತಿರುವಳಿ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:25.08.2021 ರಂಡು ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದ 'ಜಲಶಕ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ- -2ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೆಜೆಟ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ il 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ ರಾಜ್ಯವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ಲಂಡೆ ಯೋಜ 
ಹಂತ-3ರ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ "ಅಪ್ರೈಸಲ್‌ ಪನ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಹ 
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುಸಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ 
ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಲಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಧನ 
ದೊರಕಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ತೀವ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು 
ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲು 
ತುರ್ತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಿ೦೨ ್ಯಜಸ೦ಇ 02 ಡಬ್ಬೂ Ne) 2023 


[o) 
ನಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:09.10.2017 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅಮುಮೋದನೆ ರನ್ವಯ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ.51,148. 94 
ಕೋಟಿ (2014-15ರ ದರಪಟ್ಟಿ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸಕ್ತ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.754.86 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ಸಾಧೀನ, ಪುನರ್‌ವಸತಿ & 
ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.2000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ-2ರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಗೆಜೆಟ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ತಿರುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು 519.60 
ಮೀ. ದಿಂದ 524.256 ಮೀ. ಗೆ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 


ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


(ಗೋವಿಂದ 46 ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚೆವರು 


Fp: 
ಕ್‌ 


cn 


ಸ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ,ಕೆ ಇವರ ನಿಯಮ 73 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ 
ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:24 ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉತರ. 


ಪ್ರಶ್ನೆ: 


ಕಳದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಬನ್‌ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೇಬಲ 
2.50 ಲಕ್ಷ ಮಿಟ್ರಕ್‌ ಟನ್‌ ರುಗಿಯನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿ 
ಮಯಾಡಿರುವ ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ ಏದು ಎಕರವರಗಿವ ರೈತರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ಲಂಟಾಲ್‌ ನಿಂದ 20 ಕಂಟಾಲ್‌ 
ರಾಗಿ ಖರೀದಿಯ ಈ ಜದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಐದು ವಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಮೀನು ಹೂಂದಿರುವ ರೃತರಿಂದ 


fr pe - R EAA RS — ರ ಸಿಯ ರ NE 
ವಿರಿಎಸ್‌ ಪಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಯ ಅವೇಶ ಮಾಡುವುಪರಿಂದ ನರ್ಕುರದ 5 ಲಕ ಮುಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌ ಗುರಿ 


pp pT ಎ 3 


ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅಮುಕೂಲಪಮಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಬ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸಿ ಮುಖ್ಧಿವನಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನವ ನೆಳೆಯಬಯನಸುತ್ತೇನೆ 
ಉತರ: 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಯತುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 


ನಾ ನಿನ್‌ Kr ಮ pa po 


pe Ko] pe ರಾ - NNN ಮ —— ೧. ೧ 
೦, BUD 5. 00 ಕಕ UL, UT ರಾನಗಿಯಿಮ್ನು BOE CACO [EN ey ಸಕಾ ರಬ್ರು ಅBಮಿಿಮುಲಿಯಿಬ್ಲ್ಮಿ AK ENN ನ 


ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆತೀಸಣ್ಣ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ಲಿಂಟಾಲ್‌ನೆಂತೆ ಗರಿಷ್ಟ 20 
ಂಟಾಲ್‌ ರಾಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 4.85 ಲಕ್ಷ ಮೆ.ಟನ್‌ ರಾಗಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲು 3,24,476 ರೈತರು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಅದರಂತೆ? ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬಿಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖರೀದಿನಲಾಗುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಎತರ ಪದ್ದತಿಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


PN 3ನ dd NI gered ಸಿ [0 ಸ OA ಬಿ ಕಾ 
ಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ 10 ತಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲ 5.೦0 


ಬತ್ತ ಮು.ಟಿವ್‌ ರಾಗಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದಬಿ. 
2021-22ನೇ ಮುಂಗುರು ಯತುವಿಡಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 2,67,076 
ರೈತರಿಂದ ಓಟ್ಟು 404783.700 ಮಟನ್‌ ರಾಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜವಿಕೆ 
ಫನಿತರಣಾ ಪದ್ದತಿಯಡಿ ಪಡಿತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಆನಾಸ 20 ಆರ್‌ಪಿಆರ್‌ 2023 (ಇ-ಆಫೀಸ್‌) } 


U4 


(ಬಸಿಪರಾಬ ಹೊಮ್ಮಾ ಯಿ) 


ಮಪಿ ಮು ೦4 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ (ಇಂಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ; 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಗಘ 


ಗಮನಿಸಿದ. 


ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
(ಐ.ಎಸ್‌.ಸಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 203.00 
ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಮೀ,97.00 
ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲೆಯ 
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯದೇ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ 
ರೈತರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಕರ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 
ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ, 
ಸದರಿ ಕಾಲುವ ಕ.ಮೀ.97.00 ರಿಂದ 203.00 
ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸದಿರಲು 
ಕಾರಣಗಳೇನು; ನೀರು ನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ; 


ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಇಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 97.30 ರಿಂದ 
147.00 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್‌ ಪಂಪ್‌ 
ಮೋಟರ್‌ಗಳು ರಿಪೇರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ನೀರು ಹರಿಸುವುದು 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಹೆಜ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 8 ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ಗಳನ್ನು 
ಸುಸ್ಥಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ 
ಕಿ.ಮೀ, 97.30 ರಿಂದ 135.00 ರವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣೆತ್ತುವ 
(ಸೀಲ್‌) ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆಯ 
97.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮೀ. 97.30 ನಂತರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಜನ 
ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 
ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗೆ (ಐಬಿಸಿ) ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿ 
ಬಸವಣ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು 
ಹೋಲಾಗದೇ ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದವರೆಗೆ 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆಂಬ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಲುವಗಿ ನಾಲಯ ಕ 
ಭಾಗದವರೆಗೆ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸ್ವಾಡಾ ಗೇಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವೇನು? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


:ಜಸಂಇ 03 ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಎಂ 2023 


ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಕಾಲುವೆ 
ಜಾಲಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸರತ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಘ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ. ಐಹೊಳೆ ಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ : 26 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ರಾಯಭಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಜ್ದಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ,. 

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 


ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು) 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ&೩ನೈಇ/12/ಅಧೀಕ್ಷಕರು-01/2023 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು 
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ರಾಯಭಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಜೆ.ಜೆ. ಎಂ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಏಕಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳನೀರು ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಿದೆ. 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ ಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಜ್‌.ಸೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 
(ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 


ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ | ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ | ಯಡಿಯಲ್ಲಿನ 4 ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಎಸ್‌.ಸಿ,ಪಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನದ 
ಐಸ್‌.ಸಿಪಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ | ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 

ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


214.20 
2021-22 [15765 
2019-20 
2021-22 
ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮಗಳಿಂ೦ದ 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? 
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(ಗೋವಿಂದ ಎಂಡೌರಜೊಳು) 
ಜಲ ಸಂಘನ್ಯೂಲ ಪಚಿವರು 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 27 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೇಂದಗಳನ್ನು ನ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; 


ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಉಬ್ಬೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
ಯಾವುವು; ಆ ಕೇಂದಗಳ ವ್ಯಾಪಿಗೆ 
ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳೇಮ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಹಚ್ಚುತಿರುವ ಜನಸಂಃ ಗನುಗುಣವಾಗಿ 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕ್ರಮ 


(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡ) 


ಸಂ. ಗಾಅಪ 83 ಗಾಪಂಅ 2023 (ಇ) 


ಲ 


14.02.2023. 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 


ರಾಯಭಾಗ(ಗಾಮೀಣ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 


್ರು | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ 


ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬಿರನಾಳ 
ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೊಮ್ಮನಾಳ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ವಿಜಯನಗರ, ಸ್ನೇಹನಗರ ಹಾಗೂ ಪೋಗತ್ಯಾನಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಂಬಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಕುಂಗಟೋಳ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಚನೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ 20211 ರ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ 
ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕೇಂದ್ರ 
ಜನಗಣತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, 
ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ 
ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ALAA AS 


(ಬಸವರಾಜ ಜ ಬೊಮ್‌ ಯಿ) 
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Click here for Annexures 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


|. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 529 
KR ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ - 14-02-2023 
18 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಫೆ 
4, ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜನಾನನನು, ಸಂಸದೀೀರರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚೆವರು 
3 
ಸಂ. | ೨ 5೨ 
ಆಅ [ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಸುತದವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ | 


ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
ಆ ಸದರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಲ್ಲಿ |ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ 


ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 

ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ 

ತಾರತಮ್ಮವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಯಾವ ಕಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; ಅವಶ್ಯಕತೆಯನುಸಾರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ 
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
|4ಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ? (ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಮೇತ | 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ-ಎಂಐಡಿ 40 ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ 2023 


ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


೨6792 


File No. FD-PEN/61/2023-PEN-FINANCE DEPT.SEC (Computer No. 1009507) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪಶೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 28 
ps "mM ಬ್ರ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಮಾಧ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಕ್ರ ಪಶೆ ಊತರ 
ಸಂ. ಮ್‌ ಸ್‌ 
2೧06ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಡ ಸೇಖೆಗೆ 
ಅ) ನೇಮಕವಾದ ಮೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ 
ವವಸ(NP 5) ಅಳವಡಿಸಿರುವುದ೨ ಸರ್ಕಾ ರದ ಕಾದಂ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 
ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲಪು ರಾಜಗಳು ಈ ಹೊಸೆ | 
ಪಂಚ 3 ವ್ಯ; ಹ ರದುಪಡಿಸಿ ತ ತ್ಸ 
ನಾಕರರುಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಶಿಂಚಣಿ ವ ಫವಸ್ಷಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿ 
ಸಲಕಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಪಿಂಚಐ A | 
ನೀಡುತಿರುವೆ ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ| 
ಬಂದಿದೆಯೇ: 
ಇ) ಈ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವವ ಸ ಬೆದ್ದುಪಡಿಸಲು ! 
ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆವಿಗೂ ಕೈಗೆನಿಂಡಿರರಿವ ಕ್ರಮಗಳೇನು: 
§ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿ 
ಈ) ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ | ಸ ಸಾವನ ನ ನು ನ ರದ 
ವವಸ್ಥಯನುು ರದ್ಯ ಪಡಿಿ ವಿಲಾ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ | ್‌ ನಿರ ಪಸ 
ಹಯ ಪಿರಿಚಿಣಿ ವೃವಸ್ಟೆಗೆ ಒಳನಡಸಲಾಗುವುದು: ಮ 
ಉ) | ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇಮು? 
9 ನ 
ಆ ಪಿಇಎನ್‌/61/2023 KAA) 
| (ಬಸವರಾಜ ಚೆನೆಮಾಯಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 282 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023. 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 


ಮಸೂತ್ತಿ ತೆಲಗಿ ಮತ್ತು 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಗಿ ಉಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ 

ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯಿಂದ 

ಸಂಗಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 

ರೂ.18,17,09,334/- ಗಳು 

ಕೂಡಗಿ, ಸೂತಿ, ತೆಲಗಿ ಮತ್ತು 

ಮುತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ 

ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ 

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ನೀಡಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾ ಳಿಸಲು ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1) ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ. 

2) ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. 

3) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 


ತೆಲಗಿ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಗಿ ಉಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯಿಂದ 
ಸಂಗಹವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು 


ಸೂಲಾತಿ ತದಲ್ಲು 
ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


೪ನ್ನು ಅ ಷ್ಲಾನ ಛಿಸಲು 
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29 |1 ಸೇ ವಾರ್ಡಿನ ದೋಬಿಫಾ!ಗ್‌ ಷಾ 'ಪ ಜಾ/ Pe 

ಪಪಂ ಕಾಲನಿಗಾಗ. !ಕ್ನಳ್ಳದ ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 4,00,000 4,00,000 ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಕ್ಷರು | _- 

ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ , 
5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾ ಸಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಥಾವರು 
ಹೇಮಲು ಲಮಾಣಿ | ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ | ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ 

4 ಪಿಡಿಓ/ 
ರಾಕೋಡ ಮನೇಗುವರೆಗೆ | ಚರಂಡಿ cd iets ಅಧ್ಯಕ್ಷರು | 
ನಿರ್ಮಾಣ(120ಮಿ )' 
5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆ 
ಲ್ಲ ವದ ಸುಭಾಷ ನ ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

ರಾಡೋಡ ಮನೆಯಿಂದ i 4,00,000 4,00,000 AL 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಚ ) 
32 |5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ್ಸ್‌) ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆ ನೆವಾ 

ದೇವಲಾಬಾಯಿ ಹ is ಕು ಲಮಾಣಿ Mei 3,00,000 3,00,000 Le 

ಸೋನಾಬಾಯಿ ಪೀಕು ಲಮಾಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 
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| 

Bi smal wus 
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|ರಾಕಶೋಡ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಿ ಚರಂಡಿ 


ಒಪ 
36 |5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ೪ ೦ಗಲಾ 
ಮನೆಯಿಂದ ರೂಪಸಿಂಗ ಗಂ 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾ 


| 
ನಿರ್ಮಾಣ(45 ಮೀ ) 


£ \ 
37 |5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂ ವಮ ಇಮಾಡ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದು ಗಂಗ 


ms 
ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ 
of [[ Wid 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 16ರ ನಿರ್ಮಾಣ (25ಮೀ ) 8] 


Nu 
39 |5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮು ಗುಂಗು ಜಾ 
ನಲ್ಲಿ ಈ } ನಾನ | ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ 
ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಲಿಂಗೇಸ್ವರ ಬೇವಸ್ತಾಧದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ 5,00,000 5000 | ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು | 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(150ಮೀ 
p> | 


ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ(76ಮಿ ) 


1 
We ; ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ 


ರೇಖು ಕಾ ರಾರೋ।; ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ 


3: 


ಗ 12 


Oe Rane SN ON AR smal 


5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಪಾಂ ರಾಕಾಡ | ಪಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಮನೆಯಿಂದ ಧನಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸ ಕೂಡಗಿ ಅಾಂಡಾ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 500,00೦ ೨೦೦,0೦೦ 
\ { 
(60ಮೀ *2ಪೂ, 2ಪೂ*2ಮೂ ಚ) 
5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾನು ರೊಠೋಡ'ಮನೆಯಿಂದ ಪಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಲಚ್ಚು ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆಬರೆಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00,00೦ 500,000 \— 
{ 
(60ಮೀ *21ಪೂ, ಪಪೂ ಚ) 
5೦ |5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರವ ಚವ್ನಾಣ ಮನೆಯಿಂ೭? ಲಾಲು ಏಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ'ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಸ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50೦,00೦ | 500000 
(50ಮೀ *21ಪೂ, ಪೂೋ2ಹೂ ಚ) | 
5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ'ಸುಬಾಷ ರಾಕಾ ಮನೆಯಿಂದ | ಏಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ತಳೇವಾಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನಿ ಸಿ (ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡನಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ '' |, | 1 Ii | 50000 | 500,000 
(60ಮೀ *21ಮೂ, ಮೂಳಪೂ ಚ) | 


lik TEs] — 
್‌ \ ಆ R ೧4) PN 
ಬಾಮ | ಅಣ ಕಾರನ; ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಲಂ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೂಡಗಿ. ಗ್ರಾವ್‌ ಪಂಚಾಯತ, ಕೂಡಗಿ \ 
Ro ಕೊಲ್ಲಾರ ಬಿ॥ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಕೊಲ್ಲಾರ ಜೆ॥ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಕೊಲ್ಲಾರ. \ 
£ 


M4 


p 
} 


A 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಲ್ಲಾರ 


2021-22 ನೇ ಸುಲಿನ ಕರ 'ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ (NTPC) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಯಾಯೋಬನೆ 


| 


ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಕುಕ ಉಪಕರ ಭರಿಸುವುದು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ fui His wpe Boga 
ಕ ಘಟಕ | ಗುರಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಾಜಾಹಯತ ೬5] ನಸೂಲಾತಿಯನ್ನನ | ಸಾಡನಗ ಪಡಿವ/ಅಧ್ದಷ್ಷರು 
ಭಿಕ್ಷುಕ ಉಪಕರ 3%» ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಭರಣಾ | ಕೂಡಗಿ ತಾಂಡಾ 19,64,352 | 19,64,352 
| 
_ EN 


ate — 
Rem pe mre sud - 


ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, p 699೦ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೂ ಅ್ರಿವ' ಪರಜಾತಿ, ಕೂಡಗಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಕೊಲ್ಲಾರ. 
ಡಗಿ. ನೊಲಾರ 


14 


| 1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 


\ 


.- ಜೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂರ |, 


2021-22 ನೇ ಸಾಲ ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ (NTPC) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 


{ 


| ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ 5% 


ಷಹ ಭೌತಿಕ" ಭೌತಿಕ ಅಂದಾಜು 
ಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಗಾಮ 
- Wh EE lg ಫಾ 
y 
i! 


ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 5% ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ k 
ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ! ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ 
ಅನುಸಾರ ಸಾಧನ ' ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು/ಜೆ , ಚಿ ಎಮ್‌ ಐಂತಿಕೆ/ಲ್ಯಾಪ 
ಕೂಡಗಿ 35,47,416 | 35.47.416 | ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಟಾಪ್‌/ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನ/ಸ್ಪ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾಡ್‌ K 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ /ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸೋಲಾರ್‌ ವಿಯ್ಯೆತ್‌ ದೀಪ 
ಅಳವಡಿಕೆ ಇತಾದಿ 
BP ad ಈ, 
ಸವ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೂಡಸಿ್ರವ: ಪಂಚಾಯತ, ಕೂಡಗಿ ಕಾಯೆ ಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ಇಯನರ್ವಾಣಅಧೆಕಾರಿಗಳ 
ತಾ ಕೊಲ್ಲಾರ ಜಿ! ವಿಜಯಪುತ್ರು ಕ್ಲೊಲ್ಪಾರ ಜಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕ ಭಯ: ಕೊಲ್ವಾರ. ಚಿಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ಯಾ ವಿಜಾಪೂರ, 


20೯2 1 ಅನುಷ್ಠಾನ, 


»™ 


| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಲ್ಲಾರ 


2021-22 ನೇ ಸಾಲನ ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ (NTP0) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 
| | 
| 


ಕೇಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ 2% 


a 2-727] ಅನುಷ್ಠಾನ 

| Lr ಘಟಕ | ಗುರಿ ಒದಗಿಸಿದ 

| ಅನುಬಾಸ 

ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗಕಾರಿ 3 
es FT WE NS 
ಬಾಲ್‌ ಅಂಕಣ ನಮಾ | 
ತಾಡನ ಗ್ರಾಮ ಪೂಜಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
pa ಕ್ರೀಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ | ಕೂಡಗಿ/ತಾಂಡಾ 1,00,000 1,00,000 
[ee 
ನಾಡ ಗ್ರಾಷಡ ಸರಕಾರಿ. ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
Eee 
ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾ; 
ಕೂಡಗಿ ಧಾ. ಈ: wi ಸಕಹಿಪ್ರಾ ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ನಿರ್ಮಾಣ pS 


} \ 
) 


BE ye 


ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ lr ಯು 
ಕಾಲೇಜ/ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ 


ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಅಂಕ ೀಷಜ್ಯ 


ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾ 
ಶಾ ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋ ಖೋ ಅಂಕಣ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


\ 


ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯ ಮ K 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೂಡಗಿ (73 ' ಖರಿಬಂಯತ, ಕೂಡಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ನ ೀ 
ತಾ॥ ಕೊಲಾರ ಜಿ। ವಿಜಯಪುಕ ನೌ! ಕೊಲ್ಬ್‌ರ ಜಿ॥ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಕೊಲ್ಲಾರ. 


ps 


| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 
ಬೆಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಲ್ಲಾರ 
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಠ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ (NTPC) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 


i] 2021-22ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಮಾರಿದ ವಿವರ ಗ್ರಾಮ ಒದಗಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
| kd 
ಕೂಡನೆ' ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನ ಇಡಿ |ನಂದ್ರ ನ FV: 
ಶಿ ಹತ ಘನಿ ತ 2,00,000 hd 
ಅಳವಡಿಸುವುದು | 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯಿ ವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 3E ಭಿ ಏಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
್ಳ ಆಟೋಪಕರಣ ಪೀಠೆ. ವಕರಣ ಹಾಗೂ 50,000 
ಅಗತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳ ನ್ನಿ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂ'ನಬಾಟ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ 3 ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಕ್ಸ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥೆ 50,000 


ಬಿಡಿಸುವುದು 


ಜ್ಜ 
4 | ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ೬ '೦ದ್ರ ಸಂ 4 ಏಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ರ ಕಟ್ಟಡ ರಿಪೇರಿ' ಹಾ ಲ್ಪ 2,00,000 2,00,000 


ಅಳವಡಿಸುವುದು 


1% 


12 


ಕೂಡಗಿ 
| 


ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂ 4 
ಕೈ ಆಟೋಪಕರಣ ಫ್ಲೀರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಅಗತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳ್ಸು ಒದಗಿಸುವುದು ' 


ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅುಗನವಾಡಿ "ಅಂದ್ರ ನಂ 4 | ಕೂಡಗಿ 
ಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಿಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಚಿತ್ರ 
ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರ ನಂ 5 
ರ ಕಟ್ಟಡ ರಿಪೇರಿ ಕಾಗೂ ಟೈಲ್ಲ| ಕಗ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು | ! 

ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನಬಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ 5 
ಕ ಆಟೋಪಕರಣ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಅಗತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳಗ್ಸು ಒಓಗಿಸುವುದು 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನಬಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನೂ 5 
ಕ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಚಿತ್ರ | 
ಬಿಡಿಸುವುದು i ‘| 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇದ್ರ ನಂ 1ಕ್ಕೆ 
ಆಟೋಪಕರಣ ಪೀಠೋಪಕಿ ೫, ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ 
ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದನಿಸುವುದು 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ 6| ಕೂಡಗಿ 
ಕ್ಲ ಆಟೋಪಕರಣ ಪೀಠೋಪಃರಣ ಹಾಗೂ 

ಅಗತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 

ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ 6 ಅಂಗಸವಾಡಿ ಗಳಿಗೆ | ಕೂಡಗಿ/ 


ಆರ್‌ ಓ ಫಿಲ್ಪರ್‌ ಒದಗಿಸು/್ರದು ತಾಂಡಾ 


ಕೂಡಗಿ 


ಕೂಡಗಿ 


ಕೂಡಗಿ 


50,000 


50,000 


2,00,000 


50,000 


50,000 


50,000 


1,20,000 
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7 ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉದುಗ್ಗ ಪ್ರಾಶಾ (ಕೂಡಗಿ ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


ಯ ಆವರಣದಲ್ಲ ಅಂಗನ/ಡಿ ಕ: ಂದ್ರ ನಂ 6 l 18,00,000 18,00,000 
ರ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ il) 


14 ಧಾ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳೇ ಕೂಡಗಿ ಏಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


+ 


ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ೪ಂ ವಾಡಿ, 18,00,000 18,00,000 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


IS ಫಾಡನ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹ ಹಳೇ | ಕೂಡಗಿ | ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ 100,000 1,00,000 
ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 
16 |ಕೂಡಗಿಯ ಕೆಬಿಎನ್‌ | ಶಾಲೆಯ [ಕೂಡಗಿ ಏಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ 'ಕಂತಿ 1 2,00,000 2,00,000 
17 | ಕೂಡಗಿಯ ನ ಪಂಟಾಯಿತಿ| ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ | ಕೂಡಗಿ 
ಗದಾ | 
"h nal 
Ik loc [i 
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| 'ಕೂಡಗಿಯ ಸಕ ಹಿ ಪಾ ನ್ರಾ ಶಾಲೆಂ ಕೂಡಗಿ Me 
] 5,00,000 5,00,000 ಸ 
ಪರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಪ ಅಳ 'ಡಿಸುವುದು 


2 ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ: [ಕೂಡಗಿ ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮ್‌ 
ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದ , ಟೀ 5,00,000 5,00,000 
ಅಳವಡಿಸುವುದು K | 
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ಕೂಡಗಿ ಹಾಗೂ `ತಾಂಡೂ ಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 
ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕ೨ಿಕೆಗಸಗಿ ಹೊಸ 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂ೬ರ 8 ಹಃ 

ಕೂಡಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾ ದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 
ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕಲಿಕಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿನುವುದ್ದು. 

ಕೂಡಗಿಯ ಫಿ ಯು ಕಾಲೇಜ] ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಸವ 


ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 
ಹೀಟಿರ್‌' 
ಸೆ ಸಾಮಗ್ರಿ 


ಸೋಲಾರ್‌ ವಾಟ 

ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅ 
ಖರೀದಿಸುವುದು 4 , 
ಕೂಡಗಿಯ ಪಿ ಯು ಕಾಸೇಜ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವ 
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೋಭಿಘಾಟ್‌ ನಿಮ; 


ಕೂಡನಿಯ ಪಿ ಯು ಕಾಕೀಜ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕ ಸೆಕ ನಿಲಯಕ್ಕೆ | 
ವಿಡಿಯೋ ಕಾನಫೆರೆನ್ಸ ಖಾಡಲು ಹಾಗೂ | 
ಸ್ಕಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಗಾಗಿ ಅಗತ ಎಲ್‌ ಸಿ ಡಿ.ಟಿ 


ಫ್ರ/ಓ ಎಚ್‌ ಪಿ /ಸ್ವೀಕರ್‌/“ಇಂಟಲ್ದೆಟ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ 
(ಇತ್ಯಾದಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸನಮುದ್ರಿ/ಗಿಪಕರಣಗಳ 


ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಕೂಡಗಿ/ 
ತಾಂಡಾ 


4,00, 000 4 00,000 


ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
1,50,000 150,000 
ಪಿಡಿಿ/ಅಧ್ಧಕ್ಷರು 
ಕೂಡಗಿ | 2,00,000 2,00,000 
ಪಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯ್ಷರು 
2೦೦,೦೦೦ 2,00,000 
ಕೂಡಗಿ 2,00,000 


ಫಿಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
| | 2,00,000 
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| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂರ ತೌಲೂಕ ಪಂಚಾಯುತಿ ಕೊಲ್ಪಾರ 


921-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ (TPO) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 


p ಆರೋಗ್ಯ 


| | ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಗಾಮ RE ಸಕಳ ರಲ್ಲ ಸು 
ಘಟಕ | ಗುರಿ 
fi ಬಿಧು 


ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ 


he 


ಹೆಚುವರಿ ಕಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ! 41 100,000 31,00,000 | SO 
[x [1 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೀಂದ್ರವ ps 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ ನಿರ್ಟಾ( | ೨00,00೦ | 3,00,000 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ, :ಪಶು ಚೆಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಗ ತ | 
ಅವರಾ ಪೆವರ್ದ ಅಳವಸುಪ್ರದು 3,00,000 
% | PY 37,00,000 | 37,00,000 | 
ನಿಯತೆ ಅಭ್ರಿವುದಿ ಆಕಾಲ ಳ್ಕ ಲರು ah ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಗ್ರಾಮ ಹಂಚಾಯತ ೂಡಗಿ ಗಾಢ" ಹಂಚಂಿಯತ, ಕೂಡಗಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಕೊಲ್ಲಾರ. 
ದ ಫಿ ಮ Way ತಾಃ ಕೊಲ್ಹಾರ ಜೆ! ವಿಜಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 


| ನಲ ಪಂಚಾಯತ, ಎಚಾಪೂರ, | 


\ i ' 5 
| "ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 
' ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಲ್ಲಾರ 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ SR ಮೊತ್ತದ (NTPO) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 
3 


| ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


2021-22 ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಕ ಕ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿ ಅಂದಾಜು ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಘಅಕ ಮೊತ್ತ ಒದಗಿಸಿದ R 
ಅನುದಾನ 
ಕೂಡಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾ ಗಾಮಥ A JS A PO ಪಿಡಿಓಿ/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಮಿಷನ್‌ 10% ವಂತಿಕೆ ಹಣ ಈುಂ ೫ 4500 
ಕೂಡಗಿ” ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದ 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಓ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥ್‌ವರ/ಪಂಪಸೆಟಿ | ಕೂಡಗಿ/ತಾಂಡಾ 3,00,000 3,00,000 
ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ ತುಂಬುವುದು, 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯು ನೀರು ಏಡಿಓ./ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಸರಬರಾಜು ನಂಪ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ ann ನಹುಷ ಷಹ wl 
ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿಂಡವಾರ ಸ್ಥಾಮಿ ಮಠದ ಪಡಿಓ]ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
| ಹತ್ತಿರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಃ ಶಂಕು ಬಾವಿಣಿ | ಕೂಡಗಿ 50,000 50,000 
ಜಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5 


ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 `ನ ವಾಣಿ 
10 | ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಫರ್ನ | ಕೂಡಗಿ 
$ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ( 
2447)ಒದಗಿಸುವುದು 

ಅಗಸರ ಅವರ ತೋಟದ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಂಪಸೆಟಬ್‌ 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ (ಎನ! 


24೬7)ಒದಗಿಸುವುದು | | 
ಯತ ಆವ Ny | Nk 
ಪಂಚಾಯ ಅ್ಲ್ಯಕಾಧಿಗ. \ 
ಗ್ರಾಮ ಪಣ. ಕೂಡ್ಲಿ Weds ad ER ಕ" ಅಧಿಕಾರ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನರ್ನೀಷ ಶ್‌, 
೫ ಕ್ಯ | 


ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಕೊಲ್ಲಾಾರ. ಕಲಾ ಪಂಟಾಣ್‌.. Ke 


iy, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡಗಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯಪೂರ | ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಲ್ಹಾರ 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ sas ಮೊತ್ತದ (NTPC) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 


| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ 
| 


mE 


| ಮ 
| ಘಟಕ | ಗುರಿ ಗ 


\ 


§ ij i 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವಂ ಭೌತಿಕ | ಭೌತಿಕ | ಅಂದಾಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 


EN 


\ \ 
ಶ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಳ ವೇತನ sad 1 | 40,00,000 | 40,00,000 
ಪಾವತಿಸುವುದು. | ki 
ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿಯ § § 
ಪೀರೋಪಕರರ ಹಾಗೂ ಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೂಡಗಿ l 0d 1,00,000 — 
*, | 
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/”, - 
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ge ಮಖೀಡಠೋಪಕರಣ ೫ಾಗೂ bra ಸಾಗಿ 
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ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ `` ಸೇರಿರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರೀ: 
ಹಖೀಡೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ 
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- ಮೀಟಿಂಗ್‌ ನಂಬರ: 01 


ಸ್ಥಳ : ಗ್ರಾಪಂ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೊಳಸಂಗಿ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ: ಗೊಳಸಂಗಿ 
ಕಮೀಟಿ ಬ್‌ (ನಡುವಳಿಕೆ ಪುಸ್ತಳಿ 


ದಿನಾಂಕ: 13/04/2022 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 17 
ಸಮಯ: 1100 ಘಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 18 


474 [018ರ ನೇ ಸಾವಿನಿಂದ 201-2 ಜೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಪಿ.ಸಿ 
ಅನುದಾನದ (ತೆರಿಗೆ ಹಣ) ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 
ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಇಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸನ್‌ :2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಎನ್‌.ಟಿ.ಪಿ. ಅನುದಾನದ (ತೆರಿಗೆ ಹಣ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಪಾಸು ಮಾಡಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕೂಡಿದ ಗ್ರಾಮ 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸರ್ವಾನುಮಶದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಟಿ ಠರಾವು ಪಾಸು 
ಮಾಡಿದರು. 


ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿತು. 
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ಸರಕಾರಿ ln ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಶುದ್ದ 100000 
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ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡಗಳ ಎಸ್‌ ಸಿ ಎಸ್‌ ಟಿ 
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= hee (ಶಮ ಪಂಚಾಯ ಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 


ಮುಸ್ತಿ೦ ದರ್ಗಾದಲಿ ನೀರಿ 4 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
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300000 


300000 


150000, 


1000000 


1200000 


8939 


200000 


198000 


150000 4 
150000 


100000 


; ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 
ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 


ಹ 495000 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಶುಣ್ಣು ಮಕ್ನಳ 


L- 3 


ತೋಟದ ನ್ಯ ಗೊಳಸಂಗಿ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣಾ-ಬಣ್ಣ ಸ 


ಉರ್ದು ಶಾಲಾ 4 ಕೊಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ `ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಲಿ ಬರುವ: 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ಣ್ಣಿ-ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು 


ಕೊಣೆಗಳಿಗೆ ಸು 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗ 


ನವಾಡಿಯ ಕಿಚನ್‌ ವರ್ಕ 


100000 
n 
% 


60000 


1373540 


300000 


3000000 


ೌಥಮಕಾಠಾ, 

150000 
ಗಳ ನಿಲಿಗಿ ಗಾಮದ 

170000 
ವ 1100000 


ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ದಾನ ನಿಡಿದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬದು 
ಯ ಗರಡಿ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ 


ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋದವಿ 


ವಿಂ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಃ 
ಹೊಸ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


2500000 
300000 
100000 


150000 


(3 


150000 , 
100000 
150000 


150000 


೨ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೆ 
ಸಮುದಾಯ RN ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


: ೦ಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾದಿ ಹಾಲ್‌ ಹಾಗೂ 8 
ರಸೆಗೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

p ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಕಾಶಿಮ ಹ 
ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


\ 


\ 


150000 


200000 
200000 
1000000 


350000 


ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ph 


ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸೆಕವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುಬಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ shin ಈ 
ಹಕುವುದು 


Fe ia ‘Qocuny 


pf 


“Wee ಕಲಾಲ PSCC 
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CS ES A 
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ov [G-sld*) oly] ದಿಂಂಣ PC SNCRON 


2021/22 ನೇ ಸಾಲಿನ NTPC ಅನುದಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ನಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 
*: ಘೋಷವಾರೆ ಅನುದಾನ : --24954002 : 


(ಅ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಷಯಗಳು 


ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[)) 


| 1985000 1985000 
2 [ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 835000 835000 ON 
| ಆಧಿಕಾರಿ /ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
WS NN SE PE 


i |S Sms} 


ವಿಷಯಗಳು 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಪ 25 ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವದು NE 18 ಸರಕು 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷಃ 


ಷಯಗ 
4 
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | KN 2863939 | 2863939 | Sಂಜಾಖ ಅಂವ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
| 4511539 


(ಅ) ಬೀದಿದೀಪದ ವಿಷಯಗಳು 


Ki 430000 430000 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವದು 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


| 2 |ಆತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು MN TE 1198000 | 1198000 | commen 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


| | nso | I | 
ಗಾ ನ ನನಹಸನ 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ರೂಪಿಸುವದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


| ಈ) ಇಛೇರಿ ನಿರ್ಮಣ ವಿಷಯಗಳು 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವ್ನ 
SE 3 ನೆ 


ಗ್‌ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ Ka ಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಪ್ಠ 25% nN 170000 170000 


| 


(ಯ) ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ವಿಷಯಗಳು 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವದು 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಪ 25% ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವದು 


2 [ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ಏ) ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯಗಳು 


[1 550000 550000 
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು Il 6150000 6150000 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


Ye 


pa 70000 70000 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವದು 


ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಠಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 


ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


WEN 1545523 1545523 
re +++) | 24954002 24954002 


॥) ಈ ಸದರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ ಎಸ್ಸಿ /ಏಸ್‌ ಟಿ ಶೇಕಡ 25% ರ ಮೀತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಡೀಕರಿಸಿದೆ 
2) ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗತ್ತಪ 578 ಗ್ರಾಪಂಅ 2018 ದಿನಾಂಕ ; “i-10-2018 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರರ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ. 
3) ಅನುದಾನವನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ್ಥ್ಲಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ 


4) ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇ ಗ್ರಾ|ಮ ಸ್ನರಾಜ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವದು. 
5) ಸದರಿ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ :13-042022 ರಂದು ನಡೆದಗಾ ಬ್ರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೊದಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 


[) 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ, 


ತಾ। ನಿಡಗುಂದಿ. 4 ಜೆ! ವಿಜಯಪುರ. 
ತಾ'। ನಿಡೆಗುಂದಿ. ಜಿ॥ ವಿಜಯಾ 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ್ಹ7PC ಅನುದಾನದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 
ಓಟ್ಟು ಅನುದಾನ :24954002 34% ಮತ್ತು 24% ಸೆಸ್‌ ಮೋತ್ತ : 5583540 ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೋತ್ತ :19370462 


| ಜಾತಕ ಬೌತಿಕ ಒದಗಿಸಿದ 
™ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆವಿಷರ BE ರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ud 


(ಅ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಷಯಗಳು 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[el in & WR We Ba EL WA 
/ ಪಂಜಾಯಿತಿ ಅಭಿವ್ಯ 
Nr 28 uso | S500 | SN RM ICSGT 


ಪೆಂಜಾಯಿತಿ ಅಭ್ಲಿ 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿವೃದ್ದಿ 
§ ಹತಃ ಟೆ ಮ ಹಾ 


ಸಂಖ್ಯೆ B 100000 100000 100000 | ನಶಾ ಅಳವ p 


2022-23 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದ 
ಅನುದಾನ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 1 ರಿಂದ 3 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 4 ರಿಂದ 6 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪ ಜಾ 
ಮತ್ತು ಪ ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಸನಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ ಅಳವಡಿಕೆ ' 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ 


ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಗಾ) 


೫ 


2022-23 ರಲ್ಲಿ 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] *ನಗದೆ | ದದ 
“| ಅನುದಾನ 
ಅನುದಾನ 

[4 100000 100000 100000 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ 
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ| ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 1 100000 100000 100000 ಪಂಖಾಧಿಸಿ ಅಭಿಷ್ನದ್ದಿ 
ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖೆ I 1000000 1000000 1000000 


$ $ 
ಕ್ಲಿ 3 
4] | 9 


1} 
43 


12 ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ಳಾ ಪಿಯ ಇಂದಿರಾನಗರದ 
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಮಿನಗಡ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸ್ಸನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


3 (ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಸ್ತಿಂ 


ಪಂಜಾಯಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಪನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈ 


50000 50000 50000 ಸಹಾ 


pp 


2022-23 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸದ 


ಭೌತಿಕ | ಭೌತಿಕ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
NEE ಕಾ |ಜ |" ವಸ be 
(ಆ) ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಷಯಗಳು 
f ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಭಿವ್ನ 
ee | ಗ ಮೂಸ ji fas 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿನ್ಮದ್ದಿ 
ಗೊಳಸಂಗಿ al 98000 98000 98000 ಅಧಿಕಾರಿಗಅದ್ಷರು SC/ST 
| ಪಂಜಯಿತಿ 
ಗೊಳಸಂಗಿ EY 150000 150000 150000 ಸ ನಳ kes 


| 50000 50000 50000 pee Sc/sT 


wk! 600000 600000 600000 pee pe 
ಪಂಜಾಯಿತಿ ಜ್ಜ 
500000 500000 500000 ಮ ಮಾನ £5 


ಫಂಜಾಲಯಿತಿ ಅಭಿವ್ಯ 

peal _ il 
ಪಂಬಾಯಿತಿ ಅಭಿವ್ಯ 

ಗೊಳಸಂಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ |] 300000 300000 300000 ಸಸ | 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 3 ನೇ ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ' 
ನೈರ್ರಮಲ್ಲಿಕಣ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿ ಪುಡಿ ಹೊಡೆಯುವುದು 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 6 ನೇ ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ ಸಿ 
ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಧಮಲ್ಲಿಕಣ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿ ಪುಡಿ 
ಹೊಡೆಯುವುದು 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
3 |ಣುಡುಲಾಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧೋಬಿಘಾಟ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂತ್ರಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಸ ಸಾಗಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ 
ಖರೀದಿ 

ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಂಡಾ 
7 |ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಎಸ್‌ ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಡುವುದು 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ವಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಡುವುದು 


ಮ್‌ 


2022-23 ರಲ್ಲಿ 
ಭೌತಿಕ | ಭೌತಿಕ ಒದಗಿಸಿದ "| ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಭ್ರ ಆಂದಾಜು ಮೊತ 
ಗಾಸಿಕೇಗಿ ಸಮಾಹಲಲಾಯೂ ಕ್ಯಾದನಿಳ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 150000 | 150000 | 150000 
ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ದೊಬಿಫಾಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಳೆ 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ : 1000000 | 1000000 | 1000000 ಮೂಳ 
ಅನುದಾನ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿದ 
ot: 1200000 | 1200000 | 1200000 ಮ ಸ SC/ST 

ಖು ಪಂದಾಯಿತಿ ಅ 


6 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್‌ ಸಿ 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಸ 200000 200000 200000 
ಕಟ 
ಪಂಬಾಯಿತಿ ಅಭಿ: 
ನವನ ನವ 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
| [2 | a ತನ್ನ i: CAN 
) ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಭಿವ್ಧೆ 
kg [| ಮ ಸ ಸ Ke i ef 


||| ಜಾ 


ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕಾಶಿಮಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ೭ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 


| I 2022-23 ರಲ್ಲಿ 
ಭೌತಿಕ | ಭೌತಿಕ ಒದಗಿಸಿದ hu 


| 130000 | 130000 | 130000 | “| SST 


ESP 100000 | 100000 100000 | oe ಅಭಿನಡ್ದಿ | c/s 
| ಸಂಖ್ಯೆ 100000 100000 100000 peek Fe 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿವ್ಯ 


[ae [eae 


_ ಘಾ ಕ್ಷಣ ಏಷೆಯಗ 


ಛು 
ಗೊಳಸಂಗಿ Bn 1100000 | 100000 | 1100000 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ 
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಡೈನಿಂಗ 
|) ಫಾ | ka 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾದರಿ 
ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 150000 150000 150000 


ಹಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ 5 ಕೊಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣಿ- 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್‌ ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಯ 
ಅಳವಡಿಕೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್‌ ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 


10 ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
 |ವಿರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 
ಗುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 


u 
2 ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮಾನ 


ಬಣ್ಣಿ ಮಾಡುವುದು 


2022-23 ರೆಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಿವರ ಗ್ರಾಮ 
ಅನುದಾನ 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿರಿಯ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ಗೊಳಸಂಗಿ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 150000 150000 150000 ಮ lea 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿನ್ಯದ್ದಿ 
ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 1 300000 300000 300000 bree. 


ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ 4 ಕೊಣಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ಪಂಚಾಯುತಿ ಅಭಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ * 100000 100000 100000 ior, 


ಸಂಖ್ಯೆ U0 60000 | 60000 | 60000 


100000 | 100000 | wee [ನ 
100000 | 100000 | ಸ 
100000 | 100000 | ES 


1373540 1373540 1373540 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಾ 


ಅಧಿಕಾರಿ/ಅಧ್ಯ 
ವಿಷಯಗಳು 


pW 


€ 
3: 
PR 
p> 


12 |ದೋಬಿಘಾಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ (ಮು 
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ದಾನ ನಿಡಿದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 


(ಉ) ಇ-ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


2022-23 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದ 


ಟೌತಿಕ |ಬೌತಿಕ ಒದಗಿಸಿದ 
BE | uel as ತ ದಾನ 
ಅನುದಾನ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ 


ಪಂಚಾಯಿತಿ 
| 2 [ovson ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ svn | || 3000000 3000000 3000000 £3 : Fey " 


ಪ್‌ Sos [soso | 
(ಛೂ) ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯಗಳು 


ಫಂಬಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಫಂಚಾಯಿತಿ 


(ಯ) ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ವಿಷಯಗಳು 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜೂಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗರಡಿ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ 


ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 


(ಐ) ಶಾಶ್ನತ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯಗಳು 


ph 


2022-23 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದ 


ತಿಕ ಫಿಕ ಒದಗಿಸಿದ 
ಅ ನಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಿವರ ಗ್ರಾಮ ರ ನ ಅಂದಾಜು ಮೊ als 
ಅನುದಾನ 


ಂಚಯುತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 24% ಸೆಸ್‌ 

ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 1100000 1100000 1100000 ಸೆ ಹ ನಾ 
pe 

ಕಾಮಗಾಧಿ 
ಪಿಚಾಯಿತಿ ಅಭಿ: 

| 2500000 | 2500000 | 2500000 ised: “ik 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿ 
ವ | Kl pm ಪ = 


ಗೊಳಸಂಗಿ EN 100000 100000 100000 pS 

ಗೊಳಸಂಗಿ fe 150000 150000 150000 f | 
ಪಂಟಾಯಿತಿ 

ಗೊಳಸಂಗಿ | 150000 150000 150000 ಹ ಸ 


ಗೊಳಸಂಗಿ || 100000 100000 100000 EY 
ಬಾಯಿತಿ 
ರು 


ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 


bel 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಂಥಾಲಯ | ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಳಸಂಗಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


5 
5 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಲಗಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮನೆಯಿಂದ ಮೋನಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ಟೆಗ 


ಗೊಳಸಂಗಿ | 150000 150000 150000 ದಾ 
ಪಂ 


ಬೌತಿಕ | ಭೌತಿಕ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ತ [ 
\ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಿವರ BE] ಸಂ (ಅಲದಾಜು ನೊತ್ತ! ನ್ಟುದಾನ ಸೋಹನ್‌ ಷರಾ 
ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಯ ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 
10 |ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಎಸ್‌ ಸಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ 150000 150000 150000 esos SC/ST 


ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಗೊಳಸಂಗಿ | ಸಂಖ್ಯೆ g 200000 | 200000 | 200000 | SC/ST 


ಪಂಚಾಯಿತಿ 
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ಬಸವನ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪಟ್ಟಣ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರಗ) 
37.50 18.75 18.75 
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MOO ಸ | NR ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರ ಒಟ್ಟು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ ; 284 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


(ಭಾರಿ ಮತು, ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 


ಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ) | ಕೃಷ್ಮಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಡಿಯಲ್ಲಿ | ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ) ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ | ಬರುವ ಕೃಷ್ಮಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಡಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 


ಪ್ರಸ್ತುತದವರ PAN 4 K ಪ್ರ ದವರ ಸಿ:ಬಿ`ಮತುಾಬಿ:ಐಸ್‌' ಹ ಯಾೋಜನೆಯದಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು | ಅನುಮೋದಿತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಎನೀರಾವರಿಯೇತರ 
ನೀರಾವರಿಯೇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 1 ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಲಃ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಇ) | ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ | ವಿವರಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಾರು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು; 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. / ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ನೀರಾವರಿ 
ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯೇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಗದಿತ 
ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ನೀಡಿ, ದಂಡಸಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು 
ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗಿಯೂ ಸಹ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇ.ಎಮ್‌.ಡಿ. 
ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಮರುಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎಸ್‌.ಸಿ. & ಎಸ್‌.ಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2013 ರನ್ಟಯ ಮತ್ತು 
ನಿಯಮಗಳು, 2017 ರನ್ವಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ 
ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ 
ಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಎಸ್‌.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ 
2013 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2017 
ರನ್ವಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ 
| ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಸೆ ಇದಲ್ಲಿ 


ಸಂಖ್ಯೆಃ ಜಪಂ ೦8 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2೦23 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲ ಪಂಪನ್ಯ್ಕೂಲ ಪಜಚಿವರು 
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ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ) ಇವರ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸ೦ಖ್ಯೆ.284 ಕೈ ಮಾಹಿತಿ 


ಅಮುಬ೦ಧ -1 


ಕೈಷ್ಮಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ!/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಸದೇ ಇರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತಿ.ರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗ 


ಧಃ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | 


ವ ಜಾ ES 1 


SCP works for the year 2019-20 
p Be 


[Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (27 Nos) of Sy No 522/2A of Nalatawad 
9೮; Sy No 45/1, 4113, 4728 of AES ನೂ ಈ 119/1A/1 ಕಿ ASE ಹ: 


188/3A of Seni Village, ‘sy No 63/2 of Naacrabeta Village. 57 No 146/10 of Kolur EE Vilage. 

Sy No 26/2 of Yarazari Village, 49/2D of Gedalamari LT Village, Sy No 30/4 of Shiro! Village, | Sri Basavaraj M 
Sy No 25/2, 159/2 of Kolur Village, Sy No 82/1K of Yaragal Village, Sy No 62/4 of Bavur Desai (M/s | 
Village Sy No 24/1K/2 of Banoshi Village, Sy No 56/6 of Hunakunti Village, Sy No 109/3 of Karnataka Agro | 
Devar Hulagabal Villiage, Sy No 164, 63/3, 43/3 of Hagaragund Village, Sy No 81/2 of | Agency) Rlo Kudari- 
Hadagali Village, Sy No 74/10 of Shivapur Village, Sy No 255/2A of Sarur Village under SCP Salawadagi 
programme of Tq Muddebihal & Dist Vijayapur through Bore well Irrigation , including 

Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system consisting of the 

following: Drilling of Bore wells with necessary casing Pipe, Submersible Pumping systems: 

complete The Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the 


Providing irrigation facilities ‘to the SC beneficiries (10 Nos) of Sy No B89/4A, 89/K, 89/1B, of Jakkeral 

Village, Sy No 37/18, 16/2A of Bailakur Village, Sy No 2/1 of Chirchanakal Village, Sy No 58/4A, 65/2 

of Madari Village, Sy No 57/1, 61/2 of Jattagi Village under SCP programme of Tq Muddebihal & Dist 

Vijayapur through Bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and 

Commissioning the system consisting of the following: Drilling of Bore wells with necessary casing Si Sh aap 
Pipe, Submersible Pumping systems: complete with Motor pump set of 7.50 HP capacity with suitable, Cc ¢ Asap 
Earthing & Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The PVC pipe line system Mudiial 
with fitting and accessories as per BIS / relevant standards including neccesary earthwork, murrum 

bedding & refilling etc. The scope includes providing Transmission line and required number of 

transformers with all accessories, fittings and connections etc complete with Civil works, as per 

KPTCL / HESCOM Norms .The Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 


ears from the date of completion on turnkey basis in Grant under SCP Head for Muddebihal | ನಮಿಪೆ 
Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (9 Nos) of Sy No 1442, 130/5, 137/182 of 


Balaganur Village, Sy No 43/2, 24 of Hokrani Village, Sy No 46/3, 255, 82/2A of Madakeshwar Village, 
3/3 of Chondi Village, under SCP programme of Tq Muddebihal & Dist ‘Vijayapur through Bore well 
lrrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system consisting of 
the following: Drilling of Bore wells with necessary casing Pipe, Submersible Pumping systems: 
complete with Motor pump set of 7.50 HP capacity with suitable, Farthing & Lightning protection, Inter | Sri. Hanumantray C | 
connect cables and other accessories. The PVC pipe line system with fitting and accessories as per | Karibhavi Contractor | 
BIS / relevant standards including neccesary earthwork, murrum bedding & refilling etc. The scope R/o Yerkihal 
includes providing Transmission line and required number of transformers with all accessories, fittings 

and connections etc complete with Civil works, as per KPTCL / HESCOM Norms .The Works include 


in Grant under SCP Head for Muddebihal Constituency for the year 2019-20. (Indent-19990) 


Construction of CC Road and Drain in SC colony of Yalgur and Yallaman Budihal village of | Sri. Basanagouda 


10 Construction of CC Road and Drain in SC colony of Kolur and Yargal village in Muddebihal Sri. Basanagouda 
taluk, Vijaypur Distrct.under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-1 8782) _ | Patil Vanikyal 


Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey basis 

? |Nidagund taluk, Vijaypur Distrct under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-18775) Patil Vanikyal 

§ Construction of CC Road and Drain in SC colony of Kasinkunte village in Nidagund taluk, | Sri Basanagouda 
Vijaypur Distrct under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-18776) Patil Vanikyal 

6 Construction of CC Road and Drain in SC colony of Balabatti village in Nidagund taluk, Vijay, Vijaypur | Sri SM Biradar 
Distrct under SCP-TSP for the year 2019-20 (Indent-18777) Kembhavi 

7 Construction of CC Road and Drain in SC colony of Chalami Village and Chalami LT village in Sri. SH Patil, | 
Muddebihal taluk, Vijaypur Distrct.under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-18778)  Padaganur | 

8 Construction of CC Road and Drain in SC colony of Chirchanakal and Kandaganur village in Sri. S M Biradar | 
Muddebihal taluk, Vijaypur Distrct.under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent- 18779) |  Kembhai | 

9 Construction of CC Road and Drain in SC colony of Geddalamari and Harindral village in| sri. Basanagouda | 

 |Muddebihal taluk, Vijaypur Distrct.under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-18780) Patil Vanikyal 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2 le 
ಜಲ 


Construction of CC Road and Drain in SC Colony of Alur, Keshapur and Hunkunti village in | Sri. Basanagouda 
Muddebihal taluk, Vijaypur Distrct under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-18784) Patil Vanikyal 
Construction of CC Road and Drain in SC Colony of Nebageri village in Muddebihal taluk, Sri. S H Patil, 
Vijaypur Distrct under SCP-TSP for the year 201 9-20.(Indent-18785) Padaganur 


—TGonstruction of CC Road and Drain in SC colony of Bailkur village in Muddebihal taluk Vijayapur Sri SL Lamani 
Contractor R/o 


 Chimmalagi RC _ | 


Cerarclion of CC Road and Drain in SC colony of Gonal village in Muddebihal taluk Vijayapur Sri. Suresh 
14 District, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20 (Indent-19837) i Contractor R7o 
ಹಮ. MSU: Mu BN PBs oA puis PER | Naltawad 
1 Construction of CC Road and Drain in SC colony of Amargo!, and Hadagali villages in Muddebihal Sri. S H Patil, 
taluk Vijayapur istrict, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(Indent-1 9839) _ Padaganur 


‘Sri BP Rathod 
Contractor R/o Kolur 
LY | 


Construction of CC Road and Drain in SC colony of Banoshi village in Muddebihal taluk Vijayapur 
16 |pistrict, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(Indent-19836) 


Providing irrigation facilities to 21 No's of of SC beneficiaries under SCP in Survey No. 41/1b in 
Ganganahalli Village, Survey No. 42/3 in Devarahipparagi Village Survey No. 40/1b in 
Kondaguli Village, Survey No. 41/3b in Ganganahalli Village, Survey No. 206/1b in 
Mulasavaltagi Village, Survey No. 186/X5 in Chikkarugi Village, Survey No.60/2 in Hunashyal 
Village, Survey No. 83/1 in B.B Ingalagi Village, Survey No.21/1 in Kerutagi Village of Devara 
Hipparagi Tq, Survey No.198/4 in Handiganur Village of Sindagi Tq Survey No. 130/1A in 

1/1 |Maileshwar Village, Survey No. 12/1b/1 in Bilebavi Village of Talikoti taluk, Survey No. 235/3 
in Aski Village, Survey No.20/2 in Gadisomanal Village of Taliokoti Tq, Survey No. 81/5 in 
Satihal Vitlage, Survey No. 109/2 in Nagarathuli Village, Survey No. 59/1A in Bykod Village , 
Survey No. 303/1a/2 in Dindawara village, Survey No. 106/1 in Kamanakeri Village, Survey 
No. 336/1 in Kudari Salvadagi Village, Survey No. 122/2 in Kudari Saivadagl Village of 
Basavana Bagewadi Tq Vijayapur Dist, thorough bore well Irrigation, including tc complete on 
turnkey tender basis with comprehensive O & M for period of two years from the date of 
Providing irrigation facilities to 2 No's of of SC beneficiaries under SCP in Survey No.346/1a in 
Devar hipparagi Village of Devarahipparagi Tq, Survey No. 95/1b in Rampur PT Village 
Talikoti Tq, Vijayapur Dist, through bore well Irrigation, including Design, Supply, Installation, 
Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore wells with Casing Pipe, 

1 Water Pumping systems: complete, Motor pump set of 7.50 HP capacity, Earthling & Veerbhadrappa 
Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The work also includes Chavan 
erection of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM norms, line | 
and transformer protection as per standards etc complete on turnkey tender basis with 
comprehensive O & M for period of two years from the date of successful commissioning of 
system.(Indent No. 21979) [ 
Providing irrigation facilities to 2 No's of of SC beneficiaries under SCP in Survey No. 215/7 in 
Wadavadagi Village of Basavana Bagewadi Tq, Survey No. 97/4 in Mulasavalagi Village 
Devarahipparagi Tq, Vijayapur Dist, through bore well Irrigation, including Design, Supply, 
Installation, Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore wells with 
Casing Pipe, Water Pumping systems: complete, Motor pump set of 7.50 HP capacity, | M. B. Kalasgonda 
Earthling & Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The work also R/o Yalagur 
includes erection of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM 
norms, line and transformer protection as per standards etc complete on turnkey tender basis 
with comprehensive © & M for period of two years from the date of successful commissioning 
of system.(Iindent No. 21980) 

Providing and constructing irrigation facilities to SC farmer uncommand area through open well of Sy 

20 |[No. 100/3 & Sy No. 485 /” in Korawara Village of Devar Hipparagi taluk,Dist Vijayapur for the year Jadhav 

2019-20 under SCP (Indent-21977) 


B.M. Desai (M/s 
Karnataka Agroo) 
R/o 
Kudarisalawadagi 


5 ದ ERS RNS 
Kd ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Construction of 18 Nos of Samuday Bhavan in SC colony near Dr Ambedakar Circle of Kalkeri, 
near Sri Durga DeviTemple of Kanakal, Hadi Basvanna Chodamma Temple, Sri Devi Temple 
of Ingalagi, Hucheshar Temple of Mulsalavalgi, Sri Kenchamma (Madar Oni) of 
Banhatti(PT), Sri Venkateshwar Temple (Bhovi Samaj) of Kerutagi, Sri Durga devi Haralaya 
temple of Padaganur, Sri Devi temple of Haranal, Sri Durga Devi temple (Madar 
- Samaj), Sri Mallamma temple in SC colony(Holer samaj) of Devar Hipparagi, Sri Huligamma 
temple, Sri Durgamma temple (Holer samaj), Sri Maragemma temple in of Jalavad, village, 
Sri Devi temple of Nivalkheda, Sri Devi temple of Chickrugi of Devar Hipparagi Tq and near 
Sri Yellu Makkala tayyi temple in SC colony (Madar oni) of Sharan Somanal village of Basvan 
Bagewadi Tq and near Sri Maragemma temple in SC colony of Hunshyal village of Sindagy 
Tq of Vijayapur District under SCP of Devar Hipparagi constituency for the year 2019-20 


Nitesh Biradar 


Nagar Yallamma temple in SC colony of Devar Hipparagi village and near Sri Maragemma 


temple in SC colony of Korawar Village of Devar Hipparagi Taluka and near on Yeliu SV Rathod 
Makkala tayyi temple in SC colony of Kadakol village of Basavan Bagewadi Tq Vijayapur ಎ” 
District under SCP of Devar Hipparagi constituency for the year 2019-20 (Indent-23090) 
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Improvement of Samuday Bhavan near Sri Durga devi temple in SC colony(Madar samaj) of Basavaraj 
Padaganur village of Devar Hippargi Ta: Vijayapur District under SCP of Devar Hipparagi constituency (Basavaraj 
23 | for the year 2019-20 (Indent-23091) Kanakappa) R/o 
Srinivaspur. Taq: 
Shorapur — 


Providing Bore well Irrigation facilites by using electrical power arrangements to the Sy.No.25/2, of 
Chikkakodagali , Sy No 50/4, 50/5 of Chillapur , Sy No. 51/48 of Karadi , Sy No.40/1of konnur Sy No. 

15/1 of Tariwal , Sy No. 96/4, 330/2, 439/2 ,78/1 of kandagal , Sy No.39/2+3+A4/2B , 39/2+3+A/2A of 

Rakkasagi ,Sy No. 114/2 , 111/2 of Sangam , Sy No. 607/4B, 607/2 & 428 of Hunagund , Sy No. 4512 ny 
of Gonal S.T ,Sy No. 63/2m of Chittawadagi ,Sy No. 91/2G ,91/3& 91/7 &55 of Budihal S.K , Sy No. 

39/2 of Chittawadi , Sy No. 61/5 of Benakandoni , Sy No.26/3/2B of Upanal S.C Sy No.6 of 

Sankalapur under SCP programme for the year 2019-20. 


Construction ( 5 Nos ) Of Community Hall Near Hucheshwar Temple in SC ColonyAt Sulla Village, 
Construction Of Dr. B R Ambedkar Community Hall in SC ColonyAt Haganur Village, Construction Of 
5 Community Hall Near Durgadevi Temple in SC Colony At Allur S K Village, Construction Of Bistappa Billigundi 

| © [Community Hall Near Durgadevi Temple in SC Colony At Chirlakoppa Village, Construction Of 

Community Hall in SC Colony At Ugalwat Village under SCP Head In Badami Taluk Dist Bagalkot ( 

|Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (Indent No : 21569) ಹಿ ಸರೂ, 
Construction ( 4Nos ) Of Community Hall Near Gouri Devi Temple in Sangondi Colony At Guledgudda 
Town Village , Construction Of Community Hall Near Shri Durgadevi (Mochi) Temple in SC Colony At 

Badami Town , Construction Of Community Hall Near Durgadevi Temple in SC Colony At Adaveppa Ronad 
Giddanayakanal Village and Construction Of Community Hall at SC Colony At Mallapur SL Village 
under SCP Head in Badami Taluk Dist Bagalkot ( Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (SC 


Reserved) (Ind 0: 21513 a 
EB Construction Of Community Hall Near Kanakamma Devi Temple in SC Colony under SCP Head At 
ಭ 


7 |Adagal Village in Badami Taluk Dist Bagalkot ( Badami Constituency For the Year 2019-20 (ST Ramu Nayak 


Reserved) (Indent No: 21574 Ee BY . oo 
Construction (6 Nos ) Of Construction Of Dr. B R Ambedkar Community Hall in SC Colony At Katarki 


Village, Construction Of Community Hall Near Durgadevi Temple in Asset no 1104 in SC Colony. At 

Hosur Village, Construction Of Community Hall Near Tayamma Devi Temple in SC Colony At Neeralgl 

Village, Construction Of Community Hall Near Bharamalingeshwar Temple in SC Colony At Belur EC BULL Faydnl 
Village, Construction Of Community- Hall -in-SG Colony At Jatihal Vilage and Construction Of 

Community Hall in SC Colony At Anantagiri Village under SCP Head In Badami Taluk Dist Bagalkot ( 

Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (Indent No : 21570) 


೧8 


Construction (6 Nos ) Of Construction Of Community Hall Near Gali Durgadevi Temple in SC ColonyAt 
Hanapur L T Village, Construction Of Community Hall Near Saleshwar Temple in SC Colony At 
Guledgudda Town, Construction Of Durgadevi Community Hall in SC Colony At Jammanakatti Village, 
Construction Of Community Hall Near Hunchi Maradamma Temple Ward No 13 in SC Colony At Mallikarjun Hadi 
Badami Town, Construction Of Durgadevi Community Hall in SC Colony At Kelavadi Village and 
Construction Of Bhovi Community Hall in SC Colony At Kotekal Village under SCP Head In Badami 
Taluk Dist Bagalkot ( Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (indent No : 21571) 
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2೬! 
© 


Colony At Kendur Village under SCP Head In Badami Taluk Dist Bagalkot { Badami Constituency For 


the Year 2019-20) (indent No: 21572) BE eB Sl k 
Providing irrigation facilities to 3 Nos of SC beneficiaries under SCP in Sy.No 50/1 of Bevur village 


\Sy.No.125/1 of Hallur Village , Sy.No.25/3 of Niralakeri village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District 
(under Bagalkot MLA constituency For the year 2019-20) through bore well Irrigation , including 

Design, Supply, Installation, consisting of the following: Drilling of Bore wells with MS Casing 

Pipe, Submercible motor with pumpset. Earthing and Lightining Protection, Inter connect cables and 
other accessories.etc, .The work also includes errection of transmission line, required No. of 
transformers as per KPTCL /HESCOM norms, line and transformer protection as per standards etc 
complete on turn key tender basis with comprehensive O & M for period of two years from the date of 
successful commissioning of system (1.No.2119%1) 


Sri. LAXAMAN 


5 (LAXAMAN) 


£4 
ಭಜ AA , METI 
of Hiremagi Village Sy.No. 36/1 of Budihal inam Village of Hunagund Taluk,And Sy.No.202/3 of 
Kirasur village of Bagalkot |aluk & Bagalkot District (under Bagalkot MLA constituency For the year 
2019-20) through bore well Irrigation turn key tender basis with comprehensive 0 & M for period of 


two years from the date of successful commissioning of system (Indent: 21032) 


Providing irrigation facilities to'4 Nos of SC beneficiaries under SCP in Sy No 63/1B of Hiremurmatti 
village,Sy No 37/42 of Mugalolli vitlage, Sy.No. 146/1 of Shirur village , Sy.No 128/2b of Shirur village 

of Bagalkot Taluk & Bagalkot District (under Bagalkot MLA constituency For the year 2019-20) through 

bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, consisting of the following: Drilling of Bore 
wells with MS Casing Pipe,Submercible motor with pumpset. Earthing and Lightining Protection, Inter Sri. PUNDALIK 


| required No. of transformers as per KPTCL /HESCOM norms, line and transformer protection as per 
standards etc complete on turnkey tender basis with comprehensive O & M for period of two years 
from the date of successful commissioning of system (Indent 21303) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


venkatesh bevoor 


Sri. MALLANNA S 


connect cables and other accessories.etc, . The work also includes errection of transmission line, JAYARAM PAWAR 


“providing irrigation facilities io 3 Nos of SC beneficiaries under SCP in Sy No 202/2 of Kirasur 


village,Sy No 111/1 of Jadramkunti village,of Bagalkot Taluk & Bagalkot District and Sy.No.108/3 of Sri. Bandappa ( 


Hiremagi village of Hungund Taluk and Bagalkot Dist. (under Bagalkot MLA constituency For the year MAYUR 
2019-20) through bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, consisting of the ENTERPRISES 
34 following: Drilling of Bore wells with MS Casing Pipe, Submercible motor with pumpset. Earthing and AND 


Lightining Protection, Inter connect cables and other accessories.etc, . The work also includes SERVICES BANDAP 


errection of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL /HESCOM norms, line and | pA SHARANAPPA 
transformer protection as per standards efc complete on turnkey tender basis with comprehensive 0 & CONTRACTOR ) 


M for period of two years from the date of successful commissioning of system (Indent 21304) 


Providing irrigation facilities to 14 Nos of SC beneficiaries under SCP in Sy.No. 61/3 of Muflur 
Village in Hungund Taluk of Bagalkot Dist, Sy. No.109/2 of Bhairmatti Village and Sy.No 35/4 of 
Hiregulbal village ,Sy.No.206/5 of Kirasur Village , Sy.No. 203/7 of Kirasur village Sy No 91/6 of 
Rakkasagi village in Hungunda Taluk of Bagalkot Dist,,.Sy.No. 23/4 of Mannikatti. village Sy.No. 


130/1 of Shirur. village Sy.No. 128/18 of Shirur. Sy.No. 145/1b of Jadramkunti .Sy.No. 42/2 of NILAKANTRAY 
Hirehodlur. village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District (under Bagalkot MLA constituency For the PATIL 
year 2019-20) through bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, consisting of the 

following: Drilling of Bore wells with MS Casing Pipe, Submercible motor with pumpset. Earthing and 

Lightining Protection, Inter connect cables and other accessories.etc, . The work also includes 

errection of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL. /HESCOM norms, line and 


ತಿ೨ 


Providing Irrigation facilities by bore well to Sy No 532/1, 532/3 of Masuti Village, Sy No 336/1, 160/18, 
1251/4, 332/7 of Kudagi Village, Sy No 116/7, 119/1, 108/4, 85/7, 85/8 of HaleRolli Village, Sy No. 

36 |198/2 of Hallad Gennur Village, Sy No. 302/1, 302/2 52/2 (55/2) of Kalgurki Village of B.Bagewadi 
taluka of Vijayapura District under SCP Programme. (Indent No-20084) 


Talawar Class- 


139/2 of Shirur. village Sy.No. 46/1 of Niralakeri. village Sy.No. 52/68 of Niralakeri village Sy.No. |r; AYYANAGOUDA | 


transformer orotection.as_ner standards etc comnlete on tum kev fender hasis with comorehensi ve O_ ES 
Shri Mallappa M 


Contractor of Sindag: 


Ff 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Providing Irrigation facilities by bore well to Sy No 1163/5 of Managuli Village, Sy No 89/1/B of 
Siddanath Village, Sy No 33/1, 73/3 of Maradagi village, Sy No. 166/3A of Nidagundi Village, Sy No. 
20/3 of Akalawadi Village, Sy No. 837/3 of Ukkali Village, Sy No. 366/3, 366/1 of Yaranal village, Sy 
No. 97/4 of Mulawad Village, Sy No. 167/1 of Uppaladinni Village, Sy No. 1268/1 of Ingleshwar 
Village, Sy No 301/1 of Nagur Village, Sy No 132/2/X-2 of Tadalagi Village of B.Bagewadi taluka of 
Viiavapura District under SCP Proaramme. (IndentNo-20085) O_O 


Package Estimate for Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy No. 


38 


_|Proaramme (Indent 19730) 
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181/1+2/6 of Sunag village, 60/4, 52/2 of Nagaral Tanda Village, Sy No. 31/4 of Koppa SK Village, Sy 
No. 225A/2T, 225A/2H, 225A/2L of Yadahalli Village, Sy.No. 220/4 of Kundaragi Tanda-1 village, 
Sy.No.152/7, 153/14/2DP1 of Siddapur Tanda Village , Sy.No. 170/1B/2, 88/21 of Teggi Tanda 
Village, Sy No.216/5,215/1/1 of Sunag Tanda-1 village, Sy No.84/9 of Mannikeri, Sy No. 92/10 of 
Ambalajhari village, Sy No. 6/2 of Janamatti village in Bilagi Taluk of Bagalkote District under SCP 


Construction of Community hall in Sonna village of Bilagi Taluka of Bagalkot District under SCP 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Shri Rajahmad 
Dhakani Class-l 
Contractor of | 
Tonasyal . | 


Shri Basavara| 
Markamadinni Class- 
| Contractor of 
Marakamdinni 


Shri Ramesh 
Balareddy 


programme. (Indent No- 140) | y mh ನವಾಜ್‌ ಧಾತಾ 


Provan wrioatio ಗ $ SC pene 3 '(e onto ev basis™0 
Marudrappa Bandivadar Sy.No. 62/4 of Jalageri village, 2)Vi Venkappa Channadasar. Sy. No. 126/1 of 
Neerabudhihal village, 3)Laxman Lakkavva Madar.Sy.No. 125/2A of Tulasigeri village, 4)YAnkappa 
Shettappa Lamani.Sy.No. 132/1P of Jalageri Tanda village. 5).Mukkanna Tejappa Rathod Sy.No. 
132/3 of Simikeri (Gaddanakeri village) 68)Krishnappa Hanumappa Bhajantri.Sy.No. Sy.No. 92/1B/2 of 
Agasanakoppa village 7)Shanarappa Ningappa Madar.Sy.No11/1+2/1 of Sheeparamatti village 8) 
Umesh REvanappa Jadav Sy.No. 120/1 of Kagalagomba village 9)Pakkeerappa Layappa Madar 
Sy.No. 54/7 of Kalabandakeri village 10)Havalevva Yamanappa Madar Sy.No. 59/2 of Yaragoppa 
village 11)Lokesh Husanappa Rathod Sy.No. 48/4, 48/5 of Hulageri village 12) Rangappa Yamanappa 
MadarSy.No. 100/6 of Yaragoppa village 13) Jaganappa Somappa LamaniSy.No. 85/1 of Inam 
Hullikeri village and 14) Shethavva Krishnadas WaradSy.No. 15/11 of Tulasigeri village of Badami and 
Bagalkote Taluka of Bagalkote under SCP Programme, through Bore well Irrigation The 


Works include Maintenance of the entire svstam far a nerind of 2 vears from the date of caomoletion an 
Construction of SC communty Hall Ri SCP programme in 1) Chikka Shellikeri ,2) Chabbi Ki 


Halakurki, 4)Narenur, 5) Chinchalakatti, 6) Nirabudihal, and 7) Gaddanakeri LT village of Bagalkote 


Sri. 
SHANKARAGOUDA 
G BIRADAR 


Sri KOTAYYA | 
ಮ 


taluk of Bagalkote district. 
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|(lndent No-19908 


Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy No. 197/2(19715) of Girisagar 
Village, Sy No.55*/6 of Budihal SG Village, Sy No.95/A9 of Budihal SH village, Sy No.33/2A/1, 

155/2A of Siddapur Village, Sy No. 142/4+5+6A/1+2, 210/7, 39/2K/4 of Tegg! village, Sy.No. 58/1B, 
62/8, 62/2, 47/8, 32/1, 32/4 of Nagaral village in Bilagi Taluk of Bagalkote District under SCP 
Proqramme. (Indent No-19906) 


Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy No. 0.28/1 of of Koppa SR 
Village, Sy No.54/2 of Chikkalagundi village, Sy No.42/1/1 Kadarakoppa Village, Sy No. 67/3, 90/3 of 
Kundaragi Village, Sy.No. 154/5(33/8), 26/1 of Kataraki village, Sy.No. 196/2A(196/1A), 193/2B, 

170/1012, 178/2A/1, 167/1A/3, 176/18, 310/2B of Arakeri village in Bilagi Taluk of Bagalkote District 
under SCP Proqramme. (Indent No-19907) N 
Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy No. 307/1A of Herakal village, 
Sy No.46/16 of Siraguppi Village, Sy No. 145/2/A of Honnihal, Sy No. 72/4 of kovalli Village, Sy No. 
224, 8418 of Mannikeri Village, Sy.No. 91/2, 93/4 of Ammalajeri village, Sy.No.82/5, 210, 220/a/70, 
226/7, 209/, 241/8 of Sunag village in Bilagi Taluk of Bagalkote District under SCP Programme. 


Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (17 Nos) on turn key basis of 1) SCP 1 Sy.No. 6411 
(Bheemappa Hanumappa Hadimani Urf Madar) of Chabbi village 2) SCP 3 Sy.No. 75/6 (Timmappa 
Channappa Dasar) of Tulasigeri village 3) SCP 4 Sy.No. 235/1,and 235/4 (Bheemappa Noorali 
Bhajantri) of Kaladagi village 4) SCP 6 Sy.No. 34/1B (Hanamavva hanumappa Madar) of Hireshellikeri 
village 5) SCP 7 Sy.No. 98 (Nemanna N Lamani) of Gaddanakeri Tanda village 6) SCP 8 Sy.No. 
197/47 (Seetappa Nemanna Rathod Ur Lamani) of Hireshellikeri village 7) SCP 9 Sy.No. 
192/1(Chavalabhai Meghappa Lamani) of Gaddanakeri Tanda village 8) SCP 10 Sy.No. 34/1K 
(Ramappa Hanumappa Madar) of Hireshellikeri village 9) SCP 11 Sy.No. 265/7(Basappa Nadigerappa 
Madar) of Kaladagi village 10) SCP 12 Sy.No. 209/3 (Nagavva Bharamappa Madar) of Anaval village 
11) SCP 13 Sy.No. 37/8 (Sabavva Tammanna Madar) of Govindakoppa village and 12) SCP 30 
Sy.No. 1978/120 (Havalevva Balappa Madar) 13) SCP 32 Sy.No. 138/1B (Hunumappa Gopanna 
Lamani) of Malagi village 14) SCP 33 Sy.No. 100/1 (Muttappa Hanumappa Madar) of Yaragoppa Inam 
village 15) SCP 36 Sy.No. 67/1 (Yallappa Lakshmavva Madar) of Jangawad village. 16) SCP.38 
io 149/1 (Havalewa Pakkirauwwa Madar) of Mattikatti villaae and 17. SCP 39 Sv Nn 110/2A 


Shri K M Dhamnekar 
Class-! Contractor of 
Belagavi 


Shri D D Bammann! | 
Class-| Contractor of 
Rampur 


Shri AN Patil Class-l 
Contractor of 
Vijayapur 


Sri METIPATIL 
NAGARAJA GOUDA 
(M NAGARAJ 
GOUDA ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (16Nos) on turn key basis of 1) SCP 16 Sy.No. 
1978/105 (Shivappa Madar urf Pujari Mother Tayavva jof Katageri 2) SCP 17 Sy.No. 35/16 (Vagappa 
Kanappa Lamani) of Chinchalakatti village 3) SCP 18 Sy.No. 14315 (Shivappa Pandappa Rathod Urf 
Lamani ) of Narenoor village 4) SCP 20 Sy.No. 132/1p (Yankappa Shetteppa Lamani) of Jalageri 
village 5) SCP 21 Sy.No. 51*/3 (Pandappa Nanappa Lamani) of Hullikeri vitlage. 68) SCP 23 Sy.No. 
196/4 (Honnappa K Lamani) of Narenoor Tanda village 7) SCP 24. Sy.No. 176/1 (Govindappa 
Somappa Lamani) of Narenoor village 8) SCP 25 Sy.No. 140/28 (Shankar Santappa Bhajantri) of 
Kagalgomba village 9) SCP 26 Sy.No. 11/2 (Bennappa Yamanappa Dasar) of Yandigeri village 10) 
SCP 27 Sy.No. 142/2 (Madar Churchappa Hanumappa ) of Nandihal village 11) SCP 28 Sy.No. 93/5 
(Shivappa Yamanavva Madar) and 12) SCP 29 Sy.No. 39/10 (Kalappa Bharamappa Madar)of 
Maninagar village 13) SCP 41 Sy.No. 16712 (Hanumant Bandiwaddar Urf Guledgudda Balappa) of 
Hulageri village 14) SCP 42 Sy.No. 64/5 (Timmanna Bandiwaddar Siddappa ) by of Sulikeri village 15) 
SCP 43 Sv No _20R/6 (Hanamant Timmanna Malaoimani of Narenoor villaae of Belikindi villaneof_— 
Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (08Nos) on tum key basis of 1) SCP-2 Sy.No. 81/1 
(Sangappa Shetteppa Waddhar) of Sorakappa village 2) SCP-15 Sy.No. 44/1+2+3+4+5/2 (Rajendra 
Hanumappa Madar) of Yadahalli village 3) SCP-19 Sy.No. 102P3/* (Pomappa Venkappa Lamani) of 
Jalageri village 4) SCP-31 Sy.No. 99*/1 (Shirasappa Yalaguradappa Dasar) of Kagalgomba village 5) 
SCP-35 Sy.No. 111/10P (Timmanna Hanumappa Vaddar) of Jalageri village 8) SCP-40 Sy.No. 320/3 
(Duragappa Basappa Bhajantri) of Anaval village 7)SCP-44 Sy.No. 52/2 (Hulagavva Dyamanna 
Waddar) of Chinchalakatti village and 8) SCP-45 Sy.No. 6/2 (Basappa Shankreppa Madar) of Belikindi 
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BIS / relevant standards including necessary earthwork, murrum bedding & refilling etc. The scope 
includes providing Distribution line and required number and capacity (KVA) of transformers with all 
accessories, fittings and connections etc complete with Civil works, as per KPTCL { HESCOM Norms 
Necassarv anproval to he obtained from TAOC HESCOM and. Flectricalinsnectorate etc The Works 


Construction of Pure R.O (Reverse Osmosis) Water Plant at 1) Mahatma Gandhi Road, 1oravi Road, 
Vijayapur 2) Ward No-23, Near Managoli Agasi SC Colony Vijayapur 3) Govt PU College Premises 
(Navabagh) in Ward No-31 in Vijayapur City 4) Siddarth Nagar in loravi 5) NGO Colony in Toravi 6) 
Vaddar Street, Near Hanuman Temple in Ward No-10 in Vijayapur City 7) Rani Chennamma 

University in Vijayapur under SCP Programme for the year 2019-20 of Taluk/District Vijayapur. on 

TURNKEY BASIS (Indent no.16807) ed: NE. Ae A 
Survey, Investigation and Planning, Design, Supply, Installation and Distribution, Commissioning of 
Construction of Over Head tank (OHT) at Toravi Village and Pipe Line in Toravi LT-1 and Distribution 
Network at Toravi Village and Toravi LT-1, under SCP Programme for the year 2019-20 of 
Taluk/District Viiavapur on TURNKEY BASIS (indent No.1 6811) 
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Survey, Investigation and Planning, Design, Supply, installation and Distribution, Commissioning of ' 


Sri. MALLIKARJUNA 


( BASAVESHWARA 


ELECTRICALS ) 


Sri. PUNDALIK 
JAYARAM PAWAR 


Sri. PRAKASH ALUR | 


Sri. Nitish Pundalik 
Biradar ( Biradar 
Enterprises ) 


Sri 
Rajashekar.M.Patil 


Construction of Check Dam in Akkamahadevi womens University and Construction of Walking track 
Surrounding the SC Mangagarudi Colony And Connecting to ST Sunagar Street And Construction of 
Open Gym, High-tech toilet in Dr.B.R.Ambedkar Stadium Vijayapur Under SCP Head For the year 
2019-20.(indent No.17602) f SOEM Sve He 4. Y 
Construction of CC road, RCC Drain,footpath from mangagaroodi SC colony to atal binari vajpapayee 
main road of vijaypur city under scp progtamme for the year 2019-20(indent no:-2029/) 


Revitalazation of an existing (1) Open well in Jail darga (Borji open well) of ward No-2 (2) Open well 
Raghavendra matha ward No-26 of Vijayapur city of Vijayapur District under SCP additional Grant fo 
rthe Year 2019-20 (Indent No. 20848) RS 
Revitalazation of an existing (1) Open well of Hanaman temple of Gujjar galli ward No-26 (2) Open 
well of Jyothi factory of Vijayapur city of Vijayapur District under SCP additional Grant fo rthe Year 
2019-20 (indent No. 20135) | 


Sri. Gururaj M 
Koulagt 


Sri. K.B.Patil 


Sri. .Parashuram 
Chavan 

Sri. Parashuram 
Chavan 


NU 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


Survey,Investigation and planning, design, supply, installation and distribution, commissioning of 


construction of pure R.O (Reverse osmosis)water plant at 1)Bala mandir (manguli road) of ward no-21, 
2)near vajra hanuman (stage-2) shivaganesh temple of ward-22, 3)near mallayya temple (jorapur 
peth) of ward no 34,4)near narasapur badavane of ward no-35 and 5)KSRTC Colony of ward no 35 in 
vijayapur city under SCP Programme for the year 2019-20 of taluk/district vijayapur on turnkey basis 
under SCP additional grant for vijayapur city constituency the year 2019-20(Indent no:-20137) 


|Revitalazation of an existing Open well in Jai Hanaman Nagar of ward No-26 of Vijayapur city of | 


Vijayapur District under SCP additional Grant fo rthe Year 2019-20 (Indent No. 20134) 
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Providing Openwell based community irrigation system to 04 Nos of SC beneficiaries of Babaleshwar 
village consisting of Openwell with pumphouse with Rising main to beneficiaries and Providing 
irrigation facilities to 8 No's of bore well for SC beneficiary: Through Bore well Irrigation. -The work 
includes maintenance of entire system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey 
basis in Babaleshwar Constituency of Vijayapur Dist for the year 2019-20. (Fresh Grant) (indent 
2414). ತ್‌ ನ 


iy: for the er 201 9-20] in the nd of sy No. 826/2R, and 514/x7 of Kakhandaki, {02 No s 
of bore well]: Through Bore well Irrigation, including Design, Supply, Installation, Testing and 
Commissioning the system consisting of the following: Drilling of Bore wells with necessary casing 
Pipe, Submersible Pumping systems: complete with Motor pump set of 7.50 HP capacity with suitable, 
Earthing & Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The PVC pipe line system 
with fitting and accessories as per BIS / relevant standards including neccesary earthwork, & refilling 
the available earth from trench excavation etc. The scope includes providing Transmission line and 
required number of PSC poles with all accessories, fittings and connections etc complete with Civil 
works, as per KPTCL / HESCOM Norms -The work include maintainance of entire system for a period 
of 2 years from the date of completion on turnkey basis in Babaleshwar Constituency of Vijayapur Dist 
for the year 2019-20. (Indent No: 20474) 


Providing Irrigation Facility to SC beneficiary [FRESH GRANT under SCP Head for Babaleshwar 


Constituency for the year 2019-20] in the land of Sy No. 360/1 of Kanamadi Village. Through Bore well 
Irrigation, including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system consisting of 
the following: Drilling of Bore wells with necessary casing Pipe, Submersible Pumping systems: 
complete with Motor pump set of 7.50 HP capacity with suitable, Earthing & Lightning protection, inter 
connect cables and other accessories. The PVC pipe line system with fitting and accessories as per 
BIS / relevant standards including necessary earthwork, & refilling the available earth from trench 
excavation etc. The scope includes providing Transmission line and required number of PSC poles 
with all accessories, fittings and connections etc. complete with Civil works, as per KPTCL / HESCOM 
Norms -The work include maintenance of entire system for a period of 2 years from the date of 
completion on turnkey basis in Babaleshwar Constituency of Vijayapur Dist for the year 2019-20. 
(Indent No: 20475) 
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Package Estimate for Construction of Samudaya Bhavan in SC Colony near Jyotibha Temple of 
Baratagi village and Near Durga Devi Temple of Yakkundi Village Fresh Grant Special Component 
Programme (SCP) Head for Babaleshwar Constituency for the year 2019-20 (18951) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Sri. S.B. Biradar 


Sri. Manappa .B. 
Kawaidar 


Devaraj Hiremath and 


| 


Mahesh Madhu 
Pujari 


Sri. Sambaiji 
7483171369 and 


Sri. Keshav lachhu 
Jadhav 


Construction of Samudaya Bhavan near Laxmi Temple of Nidoni Village Fresh Grant Special 
Component Programme (SCP) Head for Babaleshwar Constituency for the year 2019-20 (Indent 
No: 18900) 
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[Constituency for the year 2019-20 (SC cateaory) (IndetNo.20409) 
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_|1No.20132) 


Drilling of Borewell and supply of pumps, panel board and pumping machinaries of SC beneficiary p 


under SCP haed in (1) Sy No.181/2 of Jainapur village (2) Sy No 728/36 of Ukkali village, (3) Sy No 
43/1F of Gonasagi village of Vijayapur taluka of Vijayapur district under SCP for Vijayapur MP 


Sri. Somaleppa C 
Badiger 


Drilling of Borewell and supply of pumps, panel board and pumping machinaries of SC beneficiary 
under SCP haed in (1) Sy No.1212/1+2+3+/1 of Managuli village (2) Sy No 213/2B of Hangaragi 
village, (3) Sy No 288/2 of Kudgi village (4) Sy No. 231/1 of Managuli village (5) Sy No. 1576/14/B of 
Managuli village (6) Sy No. 50/1 of Angadageri village (7) Sy No. 180/2 of Angadageri village (8) Sy 
No. 70/6K of Honaganahalli village (9) Sy No. 357/14 of Ingaleshwar of Vijayapur taluka of Vijayapur 
district under SCP for Vijayapur MP Constituency for the year 2019-20 (General category) (Indet 


Sri. Pradeep 
Bagewadi 


Drilling of Borewell and supply of pumps, panel t board and pumping machinaries of SC benefi iclary 
under SCP haed in (1) Sy No.235/1 of Managuli village (2) Sy No 331/10 of Tikota villages of 
Vijayapur taluka of Vijayapur district under SCP for Vijayapur MP Constituency for the year 2019-20 


(Indet No.20410) 
Construction of cc roads 1)Sidram Harijana house to Dundappa Natikar house in Kakhandaki 


. |village.2) Dyamappa Timmappa Badiger house to Korabu house in Shirabur village.3) Kusappa 


Bedar house to Laxmi temple in Shirabur Villages of Vijayapura District under TSP Head for the MP 
Grant of Vijavpur Lokhsabha Constituency forthe year 2019-20 SO 


Sri. Sangappa Y 
Nayakamakkal 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Providing |ift Irrigation facilities from Tunga bhadra River to SC farmers by providing electrical system 
in Sy.no 306/2C,306/28,306/A/1,306/A/2, 307/C, 3011A/1,307/A/2,304/1and 304/2 of Kataraki 
Gudlanur village of Koppal Taluk, Koppal (Dist) on Turnkey basis (UNDER SCP PROGRAMME OF 
Koppal CONSTITUENCY).(Work Indent No.19895) ಈ il ¥ 
Providing Borewell irrigation facilities By using Electrical power arrangements to the Sy no 85/1 of 
Yaklaspura, Sy.no. 297/A of Vatagal, Sy.No. 10/1 & 4214 of \rakal, 41/P1 of bagalgudda, Sy.no. 11/2 


Veerayya Hiremath 


61 lof Dabberamadu. Sy.no. 66 of DesiBogapur, Sy. no. 306/2 of Santekellur, Sy.no. 122/5 of a 
Thimmapura, Sy.no. 42/6 & 44/5 of Mudbal Villages of Maski Assembly constituency of Raichur 
[District (UNDER SCP PROGRAMME OF MASKI CONSTITUENCY) CT ST ora. 
Providing irrigation facilities By using Electrical powering arrangements to the SyNo. 154 of Sangapur, 
| SyNo. 20 of Pothnal, SyNo. 71/E of Sirwar, SyNo. 14 of Siddagarch, SyNo. 192/3 of Madagiri, SyNo. 
68 21 of Yadiwal, SyNo. 14 of Kasandoddi, SyNo. 175 of Kavital, SyNo. 12/2. of Kalamgera, SyNo. 183 of Mis Builtech 
ganadinni, SyNo. 66/A of Saidapur & SyNo. 137 of Chicharki villages of Manvi taluk of Raichur District solutions, 
on Turn key basis(UNDER SCP PROGRAMME OF MANVI CONSTITUENCY) (Work Indent NO 
118640) MS SO SS A Ce el #_ af) #4 
ಎನಿ ಮಾಬತಯನ ಸರಷಾರ ಮೂ ಮಾರನಾಳ್‌ ದೊಡ್ಡೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ರ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಜುದಿಲ್‌ ಎಸ್‌ ಜಾದವ 
p ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಎಸ ಮಾಸಮನ ಸರಮೊರಕ ಪರೂಹ ಇನ ಪಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ತ ಸೇವಾಲಾಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾ 
ಪಥಮ ದರ್ಜೆ 
(0 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 


Construction of samudhaya bhavana, Protection wall, CC Road and drain in Mittikellur, Kunikellur and 
11 |Mattur villages in Maski Assembly constituency of Raichur District (UNDER SCP PROGRAMME OF 
|MASKI CONSTITUENCY) 


Construction of Convention Hail (Samudaya Bhavan) in Ankana! village in SC colony of Lingasugur 


Ameensab 


—— 


 Adappa, Class! | 


A [aluk. (18264) | ತ | PE A Contr 
73 Construction of CC Road from Main Road to Durgamma Devi Temple in Kasanadoddi village (19524) Abhishek Nayak, 
; ON es. A NSS NN SE ಯ _ Class-l contr. 
/4 Sy. No.261/1 & Sy. No. 327/2 of Hipparga (SN) Village of Jewargi taluka (20101) SriChandrakanth G 
Rathod 


15 |Sy. No.83/5 of Nelogi & Sy. No. 21/5 of Yatnoor Village of Jewargi taluka (20056) 

16 | Sy. No. 6/1 of Mangangera Village of Jewargi taluka(indent no.20052) oo 

"7/ |Sy. No. 34/4 of Nedalgi Village of Jewargi taluka(indent no.20051) AROMAS 
Sy. No. 71/2 of Malla(B) Village of Jewargi taluka (indent no.20048) 


Shravan D Nayak. 
_ Shravan D Nayak 


OS SS SOS EE 


| Sr.Chandrakanth G 


18 
RN Ce See rN ಆ ಪೆ Rathod 
/9 Construction of DR B.R Ambedkar Samudaya Bhavan at Gulihall Village of Jewarg] taluka(indent SriNagaraj S 
|no.20104) ay PO R SRE SEN Hiremath 
80 Construction of DR B.R.Ambedkar Samudaya Bhavan at Jewargi town. (Balance work) (indent BRB cer 


|[No.20291) 


Sy.No.307, of Anabi & Sy No.50 of Itaga(S) Village of Shahapur Taluka under SCP for the year 2019- 
|20 on Turnkey basis.(Indent No-18601) ' Call-2 § [d 1, Tcl 
Providing irrigation facility to 2 SC beneficiaries under SCP scheme in Sy. No. 183/23, 62 of Kurkunda 

82 lvillage, of Shahapur Taluka Yadgir Dist through Borewell including electrification (Indent No.19852) 


Sri. Basavaraj Rathod 


ಸಿ ಎನೆ 


sriRamanna Nayak 


Providing irrigation facility to 2 SC beneficiaries under SCP scheme in Sy. No. 103/4 of Biranur & 
83 |Sy.No. 53/3 of Abbetumkur of Shahpur taluka of Yadgir Dist, through Borewell including electrification 

(lnddent NO. 19860) 

Providing irrigation facility to 1 SC beneficiaries under SCP scheme in Sy. No. Sy.No. 190/5 of 
84 |Rotanadagi of Shahapur Taluka Yadgir Dist, through Borewell including electrification (indent 
No.19840) Wand AM wosysiN Nel UE hc 
Providing irrigation facility to 1 SC beneficiary under SCP scheme in Sy. No. 81/3 of Birnur of Yadgir 
Taluka, Yadgir Dist, through Borewell including electrification \_ 30) f IM 
Construction of CC Road & Drain From Hiru House to Jayaram House in Mudnal Chouki tanda Village 
Yadgir Ig, Yadgir Dist.(18620) ick pv Ml EN 
Construction of CC Road & Drain from Chandamma sagara House to Balappa Jalahali House in 


 |Hayyal(B) Vilage Wadagera Tq, Yadgir_ Dist. W We 


Sri. D.M. Lakshetty | 


Raju H Madagi 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Providing irrigation facilities to 14- SC farmers by Drilling of Borewell including electrical work in Sy 
No.3/7 of Umalipannur, Sy No.191/2 of Gattubicchali, Sy No. 109/11/7, 140/6, 110/A/2 of Burdipad, Sy 
No.51/3/A of Naganadoddi, Sy No.326/1 of Matamari, Sy No.276 of Chandrabanda, Sy No.278/5, 
300/4 of Bichali, Sy No.Sy No.19/1 of Sulthanpur, Sy No. 206/4 of Idapanoor, Sy No.256 of 
Garaladinni, Sy No.31/1 of Puntipli villages in Manvi & Raichur taluka of Raichur District including 
design, supply, installation, testing, electrification and successful commissioning of the system 
including O & M period of two years from the date of successful commissioning of the system for the 


vear 2019-20 on Turnkev Basis. (Indent No.20034) — 
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Construction of Samudaya Bhavan at SC colony in Kurdi village in Manvi taluk of Raichur District 
Under SCP programme for year 2019-20 of Raichur Rural constituency. (indent No.20037): 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Shaikh All Anamad 
(Moon 
Electricals), 
Deodurga 


Sri Sadashiv 
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94 


Providing and laying CC Roads from Jagjeevanram circle to Darge in ward no.68 and cobble stones | 


and kerbs to Koravar Shivappa backside roads in ward no. 16 and Waddar Roads in ward no.35 
under SCP Programme for the year 2019-20. (SCP Package No.1) (Indent No.19544) 


H.Rajeshkar Patil, 
Raichur 


Ward no. ಸ, Providing and laying ಹ Bitumen road and side drain from West Ro. Station to Tank 
Bund Garden ward no.4, Providing and laying of Bitumen road from Ramalingeshwara layout to 
Raghu house to end of Meriyamma house in ward No.3 , Providing and laying CC road and side drain 
from Rameshnagar Krishna sir house to Usha house in Ashapur road in ward no.1, Providing and 
laying CC road and side drain from Satyakumar Hospital to Timma Reddy house and Providing and 
laying CC road and side drain from Sidappa Hotel to Borinagalli continuing to Vijaykumar house in 
ward No.31 in Raichur taluka under SCP program for the year 2019-2020. (SCP Package No.2) 


(lndent No.18750)- 


K Venkatesh Yadav 
R/o Gududinni, Tq: 
Manvi 


Providing and laying cc roads from Mareyamma temple to darga i in ward no.6, Providing and laying cc 
roads Narayana Kirani store to David house in ward no.1, Providing and laying cc roads from 
Nandeshwar temple to Church and providing and laying cc ೯೧೩ರ8 from Convent school to Basavaraj 
house in ward no.4, Providing and laying cc roads from Shivpura colony from Sagar house to backside 
of David house in ward mo.35, Providing and laying C C Roads from Badeappa house to Korava 
Tipayya house in ward no.34, Providing and laying cc roads from Karitimayya Timappa house to Lake 
in Vadavatti village, Providing and laying cc roads from Palamma temple to Sitamma house in 
Kurubadoddi village, Providing and laying cc road from Vaddar Bhimesh house to Mallesh house in 
Gouse Nagar ward no.31 in Raichur taluk Under SCP Programme for the year 2019-20. (SCP 

ackaae No 31 (Indent No. 18751) 


SUDHAKARA 
REDDY ALLAM ( 
Sudhakara Infratech 
Private Limited ) 


Providing irrigation facilities to 2-SC Beneficiary by by Drilling of Borewell including electrical work under | 


SCP in Sy.No.167/* of Yeragera village & Sy.No.41/1 of Marched village Raichur taluka, Raichur 
District of Raichur Rural Constituency for the year 2021-22 including design, supply, installation, 
testing, electrification and successful commissioning of the system including O & M period of two 
ears from the date of successful commissioning on turnkey basis. 


Construction of Samudaya Bhavan at Manslapur, Singnodi & Sultanpur villages in SC Colony in 
Raichur Rural Constituency. 
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Providing irrigation facilities to 25-SC Beneficiaries by Drilling of Borewell including electrical work 
under SCP in Sy.No.278, 367 of Nalwar, Sy.No.497/2 of Yargol, Sy.No.25 of Bapunagar, Sy.No. 306/1 
of Turkanpet, Sy.No.54/2 of Ladlapur, - Sy.No.69/2, 217/3 of Sugur.N, Sy.No.46/6 of Sangavi, 
Sy.No.51/38 of Navanagar, Sy.No.328/4 of Allolli, Sy.No.272/2 of K. Nagao, Sy.No.11/1 of Ganwar, 
Sy.No.38/6 of Khyadapur, Sy.No.151/4 of Madagi(SA), Sy.No.113 of Sonna, Sy.No.102 of Chinnakar, 
Sy.No.18 of Yakkihalli Sy.No.33/1, 20 of Kamalnagar, Sy.No.21/1 of Samanapur, Sy.No.132/3 of 
Dantapur, Sy.No.31 of Balajinagar , Sy.No.6 of Balabatti, Sy.No.223/1 of Aurad villages in Chittapur, 
Yadagiri, Jewargi & Gurmutkal talukas Kalaburgi MP Constituency for the year 2021-22 including 
design, supply, installation, testing, electrification and successful commissioning of the system 
including O & M period of two years from the date of successful commissioning on turnkey basis. 


ndent No.22911) SSE ಮ 
Providing Drinking water facilities to SC colony in Baddunayak Tanda, Devalnayak 
TandaDharmunayak Tanda by Drilling of Borewell including electrical work under SCP in Sy.No.316 
of Baddunayak Tanda in Chittapur taluka of Kalburgi Dist in Kalaburgi MP Constituency for the year 
2021-22 including design, supply, installation, testing, electrification and successful commissioning of 
the system including O & M period of two years from the date of successful commissioning on turnkey 


basis. (Indent No.21738) 


Providing Group Irrigation facility by Providing pipeline, fixing motors and Electrification to the 2 Sc | 


beneficiaries for Sy No.241 of Lingeri and Sy No.208 of Duppalli villages in Gurmitkal Assembly 
constituency of Yadgir district including design, supply, installation, testing, electrification an 
successful commissioning of the system including O&M period of two years from the date of 
successful commissioning of the system for the year of 2019-20 on Turn Key basis.( Indent No. 20399 


Sri Manohar 


ಈ ಠಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಸರು 
Sa SE SN EA ಸ MES 
Providing Irrigation facilities through Borewell with Electric pump and motor to the lands of 2SC 
beneficiaries in Kakatwar ( Sy.No. 288) and MT Palli (Sy No.25) villages in Gurmitkal Assembly 
1 
1 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


constituency of Yadgir district including design, supply, installation, testing, electrification an 
successful commissioning of the system including O&M period of two years from the date of 
successful commissioning of the system for the year of 2019-20 on Turn Key basis.( Indent No. 20400 
) RT TRL AEA ed 

Providing Irrigation facilities through Borewell with Electric pump and motor to the lands of 25SC 
farmers in Gurmitkal( Sy.No. 443) and Bettadhalli Thanda(Sy No. 21) villages in Gurmitkal Assembly 
constituency of Yadgir district including design, supply, installation, testing, electrification an 
successful commissioning of the system including O&M period of two years from the date of 
successful commissioning of the system for the year of 2019-20 on Turn Key basis ( Indent No 20403 ) 


Sri Manohar 


| 
ಕ 


Sri Manohar 


Sri Santosh Chavan 

Sri. Santhosh S | 

°° Laman 
N B Bandivaddar 


Construction of Sevalal Bhavan in Kalebelagundi "handa village in Gurmitkal Assembly Constituency, 
Yadgir district under SCP programme for the year 2019-20 ( indent No. 20368) > Dee OY 
Construction of Valmiki Bhavan in Kyasapnalli village in Gurmitkal Assembly Constituency, Yadgir 
district under SCP programme for the year 2019-20 ( Indent No.20371) Wal 
Providing C.C.Pavement to the Approach Road in SC Colony (Dasar Oni) of Mavinahalli village of Indl 
Tq Under SCP Programme. MER ho 34 “ 

Providing irrigation facilities through Borewells/ Excavation of Openwell including electrification and all 
3 arrange ments toSy.No.775/1,7175/2 of Atharga Village of indi Tq Under SCP Programme. 


Basavaraj M 


Gundagarji 
Providing irrigation facilities through Borewells/ Excavation of Openwell including electrification and all ici | 
arrange ments to Sy.No.472/1,472/2,470/2, 470/1/B of Salotgi Village of indi Tq Under SCP K L Jadhav 
je CALLS en ai, ASS Send es SE ಡೆ 
[Providing Samudaya Bhavan to the Approach SC Colony Makanapur LT-1 of Vijayapur Tq under SCP Somaling 
- Programme. NE Chanabasago! _ 
Providing irrigation facility to SC Farmer through Borewell @ Sy.No.76/1 of Madhabhavi village Balappa Tavarakhed 


- |Vijayapur Tq under SCP Programme. sk kk 1 HIM Erk #1 At 
Providing irrigation facility to SC Farmer through Borewell @ Sy.No.425 of Shivanagi LT village 
|Vijayapur Tq under SCP Programme. ___ Es A 
Providing irrigation facility to SC Farmer through Pipeline from Bhima river to Sy.No.181/B, 182/B of 
Loni.B.K. Vilage Chadchan Tq Under SCP Programme. es NS LER 

Providing irrigation facilities to SC Farmers through Borewell to Sy.No 94/1 of Nandral village of 


193 Chadchan Tq under SCP Programme ed eC Roi Mel | 
a [Providing irrigation facilities to SC Farmers through Openwell to Sy.No 498/2 of Atharga village of Indi 
110 K L Jadhav | 
TUE SCPE, ESTE ME NE 
| 111 Providing irrigation facilities to SC Farmers through Borewell to Sy.No 89/13 of Bhutanal village of Deelip Rathod 
Vijayapur Tq under SCP Programme 10 yE BER. li 
Providing irrigation facilities to SC Farmers through Borewell to Sy.No 235/18 of Ahirsang village of 
112 K S Toravi | 
_- Hodi Ta under SCP PIOQAMMG. Ue ನ - As 
113 Providing irrigation facilities through Pipeline to uncommand Area of SC farmers of Peth Firozabad Ningappa | 
[village Sy.No. 305/9 of under Afzalpur Tq. Dist: Kalaburagi R d Machagunda 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


TSP bork for {hey year 2019-20 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiaries (33 Nos) of Sy No 399/3A, 39/1A, 463/2B, 454/4, 
38/4, 181/2A of Kuntoji Village, Sy No 235/2 of Basarkod Village, Sy No 211/6 of Davalagi Village, Sy 
No 28/1K, 7/2, 713, 8/2B/3, 28/1B, 38/1A of Areshankar Village, Sy No 894 of Sultanpur Village, Sy No 
32/2 of Jainapur Village, Sy No 44/2, 5/2 of Chondi Village, Sy No 91/3+4/1+2B, 21/3 of Adavi 
Hulgaba! Village, Sy No 138/1A of Mudnal Village, Sy No 116/1 of Alkoppar Village, Sy No 28/4 of 
Yalgur Village, Sy No 27/3 of Madari Village, Sy No 220/8 of Thamadaddi Village, Sy No 316/2, 
316/3A, 808/2+ 3B, 796/1, 87/1A of Nalatawada Village, Sy No 133/2 of Devar Hulagabal Village, Sy 
No 45/1K, 23/2 of Hiremural Village under TSP programme of Tq Muddebihal & Dist Vijayapur 
through Bore well Irrigation, including The Works include Maintenance of the entire system for a 
period of 2 years from the date of completion on turnkey basis in Grant under TSP Head for 
Muddebihal Constituency for the year 2019-20 (Indent-20069) 


Providing irrigation els to the ‘ST beneficiries (9 Nos) of sy No 91/4, 91/10 of Bangaragunda 


Village, SV NOT 5 orBaIKOr Vilage, SY No 32 4472 O1 KaDnur Village, SV 
No 75/3 of Hunakunti Village under TSP programme of Tq Muddebihal & Dist Vijayapur through Bore 
well Irrigation, iThe Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the 


date of completion on turnkey basis in Grant under TSP Head for Muddebihal Constituency for the 


year 2019-20. (Indent-19985) 


Sri. Basavaraj M 
Desai (M/s 
Karnataka Agro 
Agency) Rilo Kudari 

Salawadagi 


Sri. B P Rathod 


$ actor R/0 KOIU 


Construction of CC Road and Drain in ST Colony of Yalagur village in Nidagundi taluk, Vijaypur 


Sri SS Alur 
Vijayapur_ 


Distrct under SCP-TSP for the year 2019-20.(Indent-18786) 
Construction of CC Road and Drain in ST colony of Alur village in Muddebihal taluk Vijayapur District, 


Unnder SCP/TSP for the year 2019-20 (Indent-19828) 


Sri. Y Y Chalawadi 
Contractor R/o 
Hadalaqer 


Construction of CC Road and Drain in ST colony of Keshapur village in Muddebihal taluk Vijayapur 
District, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(Indent-19832) 


Construction of CC Road and Drain in ST colony of Gonal village in Muddebihal taluk Vijayapur 
District, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(Indent-19833) 


Construction of CC Road and Drain in ST colony of Kolur village in Muddebihal taluk Vijayapur 
District, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(lndent-19835) 


Sri. Srinivas R 
Goundi Contractor 


SriCcG Vijayakar 
Gontractor R/o 
Muddebihal 
Sri. SL Lamani 
Contractor R/o 


°° Chimmalagi RC 


Construction of CC Road and Drain in ST colony of Bailkur village in Muddebihal taluk Vijayapur 


Sri SL Lamani 
Contractor R/o Kolur 


8 District, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(indent-19829) 
| - ಮ A 5 
Construction of CC Road and Drain in ST colony of Kandaganur village in Muddebihal taluk Sri R B Aski 
9 [Vijayapur District, Unnder SCP/TSP for the year 2019-20(Indent-19834) Contractor R/o 
— Vilayapur 


[Providing irrigation facilities to 7 No's of of ST beneficiaries under TSP in Survey No. 151/2b in 


{brahimpur Village Devara hipparagi, Survey No. 505/6 in Yalavara Village of Basavana Bagewadi, 
Survey No. 154/1 in Neeralagi Village of Talikoti Tq, Sy no 47 of Muddapur Village, Survey No. 65/4 in 
Rajanal Village of Nidagundi taluk, Survey No. 121/2 in Kamanakeri Village Basavana Bagevwadi 
Taq,Survey No. 145/5 in Kudari Salawadagi Village of Devarahippargi Tq,Vijayapur Dist, thorough bore 
well Irrigation, including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning consisting of the 
following: Drilling of Bore wells with Casing Pipe, Water Pumping systems: complete, Motor pump set 
of 7.50 HP capacity, Earthling & Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The 
work also includes erection of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM 
norms, line and transformer protection as per standards etc complete on turnkey tender basis with 
comprehensive O & M for period of two years from the date of successful commissioning of system 


Indent No. 21966) 


Veerbhadrappa D. 
chavan R/o Alimatti 
RS 


Providing irrigation facilities to 16 No's of of SC beneficiaries under TSP in Survey No. 440/5 in 
Jalawad Village, Sy NO 448 in Chikkarugi Village, Survey No.12/3 & Survey No.411/2Kadlewada 
PCH Village, Survey No.292/2b/3 in Satihal Village, Sy NO 168/1 in Satihai Village, Devara 
hipparagi Tq, Survey No.98/4 in Yalavara Nandihal PH Village,Sy NO 149/0(2) in Hunshyal Village 
of Basavana Bagewadi Tq, Sy NO 226/2-1 in B, salvadagi Village, Sy NO 103/4 in Rajanal village of 
Nidagundi Tq, Sy NO 163/5 in Bantanur Village, Sy NO 53/1 in Rampur PT Village, Sy NO 158/4 in 
Neeralagi Village, Sy NO 189/9 in Aski Village, Sy NO 33/4a in Shellagi Village, Sy NO 369/4 in 
Chabanur Village of Talikoti Tq , Vijayapur Dist, thorough bore well Irrigation, including Design, 
Supply, Installation, Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore wells with 
Casing Pipe, Water Pumping systems: complete, Motor pump set of 7.50 HP capacity, Earthling & 
Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The work also includes erection of 
transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM norms, line and transformer 
nrotection as.ner standards atc comonlete an turnkey tender hasis with camorehensivae O&M for 


B.M. Desai (M/s 
Karnataka Agro) R/o 
Kudari Salwadagi 


| 


- 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Providing irrigation facilities to 2 No's of of ST beneficiaries under TSP in Sy No 121/3 in Neeralagi 
Village and in Sy no 57/2b in Kodaganur Village of talikoti taluk, Vijayapur Dist, through bore well 
rrigation, including Design, Supply, installation, Testing and Commissioning consisting of the 
following: Drilling of Bore wells with Casing Pipe, Water Pumping systems: complete, Motor pump set 
of 7.50 HP capacity, Earthling & Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The 
work also includes erection ‘of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM 
norms, tine and transformer protection as per standards etc complete on turnkey tender basis with 
comprehensive O & M for period of two years from the date of successful commissioning of 
svstem.lindent No. 2196 OU ಕಾ: ು, 
Construction of 11 Nos of Valmiki Bhavan in ST Colony of Rajanal, Areshankar Villages of Nidagundi 
Tatuka and in Huvin Hipparagi, Satihal, Kadakol village of Basavan Bagewadi taluka and in Maskanal, 
Aski villages in Talikoti taluka and Bekinal, Devar Hipparagi, Yatavarr, Kadalewad villages in Devar 
hipparagi taluka of Vijayapur District under TSP of Devar Hipparagi constituency for the year 2019-20 
(lndent-23092) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


B. M. Desai (M/s 


Karnataka Agro) R/o | 


Kudari Salwadagi 


Navadagl 


Construction of 03 Nos of Valmiki Bhavan in ST Colony of Muddapur Village of Nidagundi Tq and in 
ST Colony of Bantanur Village of Talikoti Tq and in ST Colony of Jalavad village of Devar Hipparagl 
Tq: Vijayapur District under ISP of Devar Hipparagi constituency for the year 2019-20(Indent-23093) 


‘SV Rathod 


Coretuction of 02 Nos of Valmiki Bhavan in ST Colony of Gulabala Village of Basavan Bagewadi 
Taluka and in ST Colony of Shellagi Village of Talikoti Taluka of Vijayapur District under TSP of 
Devar Hipparagi constituency for the year 2019-20 (Indent-23094) | 


Providing Bore well Irrigation facilites by using electrical power arrangements to the Sy No.92/1 of 
Amaravati ,Sy No.16/8 of Hireyarankeri ,Sy No. 19/1, 45/1,7,4412 ,2318,48/1,14113 of Ganadal ,SyNo. 
4514 113 of Medinapur ,Sy No. 19/4 , 26/4 of Benakanwari ,Sy No. 45/2 , 42/12 of Chiknal ,Sy No.29 of 
Kandagal ,Sy No. 37 of Gudur SB, Sy No. 31 of Chikkayarankeri ,Sy No. 79 of Guggalamari , Sy No. 
44 of Chikkamagi , Sy No. 3/2 of Lavalasar , Sy No. 6/2 of Konnur , Sy No. 37/1 Bannihatti ,Sy No. 
282/1 of Hunagund and Sy No. 143/4 of Chittawadagi {under TSP programme) for the year 2019-20 


16 


Construction ( 5 Nos ) Of Community Hall in ST Haranshikari Colony At Mamatageri Village, 
Construction Of shri Maharshi Valmiki Purnanand Community Hall in ST Colony At Muttalageri Village 
Construction Of Valmiki Community Hall in ST Colony At Karadigudda S N Village, Construction Of 
Maliyamma Devi Community Hall in ST Colony At Haganur Village and Construction Of Valmiki 
Community Hall in ST Colony At Hanamasagar Village under TSP Head In Badami Taluk Dist 


Bagalkot (Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (Indent No : 21575) 


Construction (5 Nos ) Of Valmiki Community Hall in ST Colony At Asangi Village, Construction Of 
Valmiki Community Hall in ST Colony At Kotekal Village , Construction Of Community Hall Near 
Durgadevi Temple in Haranasikari Colony At Kerur Town, Construction Of Valmiki Community Hall in 
ST Colony At Muradi Village and Construction Of ST Community Hall in ST Colony At Nelvagi Village 
under TSP Head In Badami Taluk Dist Bagalkot ( Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (indent 
No: 21576) 


Ramangouda 


‘S.C .Hanumagoudar 


Mailikarjun Hadi 


Construction ( 4 Nos }) Of Community Hall Near Mukeshwari Temple in ST colony At Guledgudda 
Town, Construction Of Community Hall Near Shri Konamma Devi Temple At Adagal Village , 
Construction Of Valmiki Community Hall in ST Colony At Narasapur Village and Construction Of 
Valmiki Community Hall in ST colony At Halageri Village under TSP Head In Badami Taluk Dist 
Bagalkot { Badami Constituency For the Year 2019-20 ) (Indent No : 21577) 


Badami Taluk Dist Bagalkot { Badami Constituency For the Year 2019-20 (ST Reserved) (Indent No : 
215718) 4 DON I QUNSAMIN.! wh 

Providing irrigation facilities to 15 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No 52 and 34/2 of 
Bevinamatti village , Sy.No.395/2, 59/3 and 71/1+3A+3B ofShirur Village , Sy.No. 110/2, 111/2112+13 
and 38/4 of Neeralakeri village ,Sy No 104/3 and 141/7 of Biikerur village,Sy No 31/1A and 31/5B of 
Manahalli village, Sy No 9/1+2/3 and136/3 of Bommanagi Village Sy No 22/41 of Sitimani Village of 
Bagalkot Taluk & Bagalkot District, (under Bagalkot MLA constituency For the year 2019-20) through 
bore well Irrigation , including on turn key tender basis with comprehensive O & M for period of two 
years from the date of successful commissioning of system (Indent 21201) 


Sriciion OF Valmiki Community Hall in ST Colony under TSP Head At Yaragoppa S B Village In | 


suresh tirakannavar 


RamuNayak 


Sri. MALLANNA S 
MET! 


Providing irrigation facilities to 14 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No 12(14/2) of 
Sangapur village , Sy.No. 2/3 of Honnakatti Village , Sy.No. 91/2, 382/5A and 941/1 of Bevoor village 
‘Sy No 8/3 , 8/1, 70/2 and 73 of Choudapur village,Sy No 7/10 of Ingalagi of Bagalkot Taluk & 

Bagalkot District , Sy No2%2 of Siddapur Village of Bilagi laluk & Bagalkot District , Sy No 26/2 of 
" |Bevinal Village, Sy No 1 of Basavanal Village, Sy No 62/2 of Ramatai Village of Hunagund Taluk & 
Bagalkot District, (under Bagalkot MLA constituency For the year 2019-20) through bore well Irrigation 
including on turn key tender basis with comprehensive © & M for period of two years from the date 


of successful commissionina of svstem (Indent 21202). ದ ಮ 


‘Sri. MALLANNA S 
MET! 


23 


24 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ 


|Providing irrigation facilities to 7 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No 24/1+2/H/EIF of 


Bevinamatti village , Sy.No.53/1B+k of Mallapur Village , Sy.No. 43/4 of Neeralakeri village ,Sy No 
2411 of Honnakatti village,Sy No 38/3 of Bilkerur village, of Bagalkot Taluk & Bagalikot District, Sy No 
346/1 of Aminagad Village of Hunagund Taluk Bagalkot Dist and SY No 214/3 of Keludi Village of 
Guledagudd Taluk Bagalkot District (under Bagatkot MLA constituency For the year 2019-20) through 
bore well Irrigation , including on turn key tender basis with comprehensive O & M for period of two 
years from the date of successful commissioning of system (Indent 21203) 


ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Sri. PUNDALIK 
JAYARAM PAWAR 


Providing irrigation facilities to 3 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No 11/1 of Bevinamatti 


village , Sy.No.38/6 and 123/20 of Blilkerur Village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District, (under 
Bagalkot MLA constituency For the year 2019-20) through bore well lrrigation , including Design, 
Supply, Installation, consisting of the following: Drilling of Bore wells with MS Casing 
Pipe, Submercible motor with pumpset. Farthing and Lightining Protection, Inter connect cables and 
other accessories.etc, . The work also includes errection of transmission line, required No. of 
transformers as per KPTCL /HESCOM norms, line and transformer protection as per standards etc 
complete on turn Key tender Dasis Wwitn comprenensive U «& M TOF period OT TWO yee D ರರa್ಗe™0 
successful commissioning of system (Indent No:21204)/ Call-2 


25 


Providing Irrigation facilities by bore well to Sy No 7/1, 141/1, 141/3, 155/113, 155/114, 155/4 of 


Kavalagi Village, Sy No 149/2 of Ivanagi Vitlage, Sy No 604/3, 521/4 of Chimmalagi Village, Sy No. 
210/4 of Kalgurki Village, Sy No 51/2, 51/3 of Angadageri Village of B.Bagewadi taluka of Vijayapura 
District under TSP Programme. (indent No-20086) 


26 


|Programme for the year 2019-20. (Indent No-20087) 


Construction of CC Road/RCC Drain in Muttagi Village of B.Bagewadi Tq of Vijayapur Dist Under TSP 


2 


|Baqalkot District under TSP programme (indent 19808) NS 


28 


Providing irrigation facilities for ST beneficiaries in Sy.No 162/26+1B/6 (162/2A+1B/6), 162K, 


162/1K/2, 162/26/1(162/2A/1), 162/2A/2, 162/1A+1B/1, 162/1A+18/2, 162/1A+1B/3, 162/1A+1B/4 and 
162/1A+18/5 by providing Lift Irrigation System from Krishna river of Rolli village in Bilagi Taluka of 


Providing irrigation facilities for ST beneficiaries in Sy.No 4215, 421/2A(42/1A) and 42/4 by providing 
Lift Irrigation System from Krishna river of Yatnatti village in Bilagi Taluka of Bagalkot District MSE 
TSP programme (Indent 19802) 


29 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (07 Nos) of 1)Sri.Laxmappa Ramappa Devnal, 
.Sy.No. 54/3B+3C+30/2 of Sokanadagi village, 2)Sri. Hanumant Pakkeerappa Gunannavar.Sy.No. 
11012 by of Inam Hulikeri village, 3)Sri. Neelavva Shivalingappa Yalligutti,Sy.No. 36/2 of Muranal 
(Weerapur) village, 4) Sri.Shantavva Sadappa Huded,Sy.No. 164/2 of Hosakote(Kadarakoppa) village. 
5)Sri. Shankrappa Yallappa Tatlawar,Sy.No. 82/4 of Jalageri village, 6)Sri Manjunath Dundappa 
Talawar, Sy.No. 96/3+5(A) of Hire Shellikeri village and 7)Sri. Yamanappa Manappa Teggi, Sy.No. 
865/3 of Anawal village of Badami and Bagalkote Taluka of Bagalkote District.under TSP Programme, 
through Bore well Irrigation , on turnkey basis in Fresh Grant under TSP Head for BILAGI 


or the vear 2019-20 


Shri Ramesh 
Balareddy 


ShriR G Dodamani | 


Shri Laxman 
Kelaginamani Ciass- | 
i! Contractor of 
Nagaral 


Sri PUNDALIK 
JAYARAM PAWAR 


onstituency fi | ಹಾ 
Construction of ST communty Hall under TSP programme in 1) Hire Shellikeri ,2) Virapur R.C , 3) 
Seemikeri, 4) Jalageri,5) Kagalagomb,6) Kainakatti,7) Anawal and 8) Hulageri village of Bagalkote and 


|Badami taluk of Bagalkote district. ed 


Providing Irrigation facilities to ST beneficiaries by drilling bore well in Sy No. 69/2 of Nagaral village, 

Sy No. 117/48 of Teggi village, Sy No. 210/7 165/11 of Yadahalli village, Sy.No. 144/8, 76/5 of Bisanal 
villag, Sy.No. 83/1, 49/1 of Budihal SH Village, Sy No. 89/7, 65B/11, 34/2A/2, 164/7(166/2) of Siddapur 
village in Bilagi Taluk of Bagalkote District under TSP Programme. (Indent No-19909) 


Sri. MAHANTESH P 
SUTAGUNDI 
Shri M M Talawar 
Class-l Contractor of 
Sindagi 


ಕತ 


_|under TSP Programme. (Indent No-19910 
Providing Irrigation facilities to ST beneficiaries by drilling bore well in Sy No. 38/10 of Hadarihal 


Package Estimate for Providing Irrigation facilities to ST beneficiaries by dritling bore well in Sy No. 
65/2B of Koppa SK village, Sy No. 41/1 of Lingapur SK Village, Sy No. 3/1 of Herakal! village, Sy No. 
26/3, 13/4 of Janamatti village, Sy No. 151/A/4, 154/5 of Kundaragi Village, Sy No. 39/1A, 100*/2 of 
Yalligutti Village, Sy.No. 228P/35, 227”, 303/ of Sunag village in Bilagi Taluk of Bagalkote District 


village, Sy No. 121/5A of Kovalli Village, Sy No. 46/32 of Siraguppi village, Sy No. 82/3B/4 of 
Hanchinal Village, Sy No. 271/ of Sunag Village, Sy.No. 304/12(155*/6) of Teggi Chikkalagundi 
village, Sy.No. 95/, 232/4 of Mannikeri Village, Sy No.33/11, 42(5/2), 5/18+14/2(8/1K/2), 


279/38(219/1B) of Arakeri village in Bilagi Taluk of Bagalkote District under TSP Programme. (Indent 


No-19911) SS SS ಜಮವನವಿಭಾನಿಖಮೂಸ ವಟಾ 


Shri A N Patil Class 
| Contractor of 
Vijayapur 


Shri M M Talawar 


Class-| Contractor of 
Sindagi 


4 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (06 Nos) on turnkey basis of 1) .Sy.No. 77/5 |Sri. Krishnaji Lamani 
(Yamanappa Mallappa Buddhar) of Saganoor village, 2).Sy.No. 26/10 (Mudukappa Laxman Talawar) ( KRISHNAJI 

of Chabbi village, 3).Sy.No. 57/1, 57/2 (Mallavva Maliyappa Dandin) of Kalasakoppa village. 4).Sy.No. | SHIVAPPA LAMAN 
7213 (Bharamappa Laxmappa Pujar) of Hullikeri village, 5).Sy.No. 91/7 (Ramappa Sannabheemappa } 
Katageri) of Narenur village and 6). Sy.No. 190/5 (Ramappa Bharamappa Gokhale) of Seemikeri 
village of Seemikeri village Badami and Bagalkote Taluka of Bagalkote District.under TSP 
Programme, through Bore well Irrigation , on turnkey basis in savings Grant of the year 2014-15 to 
2018-19 under TSP Head for BILAGI Constituency [Right Side of Ghataprabha River]. 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (02 Nos) on turnkey basis of 1) ISP-3 Sy.No. 57/3 [Sri Krishnaji Lamani 


(Rangappa Maliyappa Talawar) of Yendigeri village, and 2). TSP-9 Sy.No. 131/1/1 (Ratnawva ( KRISHNAJI 
| Gurunath Talawar) of Seemikeri village Badami and Bagalkote Taluka of Bagalkote District.under TSP | SHIVAPPA LAMAN 
35 Programme, through Bore weil Irrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and ) 
™ [Commissioning the system consisting of the following: Drilling of Bore wells with necessary casing 
Pipe, on turnkey basis in savings Grant of the year 2014-15 to 2018-19 under TSP Head for BILAGI 
Constituency (INDENT ) {Right Side of Ghataprabha River]. 
Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (01 No) 1) TSP-7 Sy.No. 122/1+2 (Kasturibai lrappa Sn. SAMBA 
Naikar) of Veerapur village Bagalkote Taluka of Bagalkote District.under TSP Programme, through |BASAPPA KAMBAG!I 


Bore well \rrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system 
consisting of the following: Drilling of Bore wells with necessary casing Pipe, on turnkey basis in 
savings Grant of the year 2014-15 to 2018-19 under TSP Head for BILAGI! Constituency (INDENT ) 
[Riaht Side of Ghataprabha Rive. ಕ: A | fl 
Construction of 2 No's of Check Dam in Rani Chennamma University and Construction of Walking 
track Surrounding the SC Mangagarudi Colony And Connecting to ST Sunagar Street And 
Construction of Open Gym, High-tech toilet in Dr.B.R.Ambedkar Stadium Vijayapur Under TSP Head 
For the year 2019-20.(Indent No.16809) § | Re k 
Survey, Investigation and Planning, Design, Supply. Installation and Distribution, Commissioning of 
Construction of Pure R.0 (Reverse Osmosis) Water Plant at 1) Valmiki Vasti, Vijapur 2) Bedar Vasti, 
Vijayapur 3) Rani Chennamma University, Vijayapur 4) Mathapati Galli, Vijayapur 5) Harani Shikari 
Colony, Vijayapur 6) Gissade Colony, near AmbaBhavani Temple, in Ward No-11 in Vijayapur 7) Dr. 
B.R.Ambedkar Stadium Stadium in Vijayapur 8) Govt. Boys School No-5 in Vijayapur under TSP 
Programme for the year 2019-20 of Taluk/District Vijayapur on TURNKEY BASIS(Indent no.16808) 


Sri. Gururaj Koulagi 
3 


Sri. B.S. Biradar 


38 


Sri. Mahadev R 
Todalabagl 

Distribution Network under TSP Programme for the year 2019-20 of Taluk/District Vijajyapur on 
TURNKEY BASiS.(Indentto168810 OOOO ಎವ SS « ಈ 
Construction of CC Road, RCC Drain, Footpath from Sunagar ST Colony to Kori Chowk Main Road of 
Vijayapur City Under TSP Programme for the year 2019-20 (INDENT NO-20298) 
Providing Irrigation Facility to ST beneficiary in the land of Sy No. 246/5 [Malakari R Chanabasagol), 
231128 [Basappa S Nayaki] Arakeri, 1089/3 [Kallappa H Pated], 77214 [Vittal B Jalamatti], 938 
[Babanna R Pated], 654/2 [Mahadevi B Jalamatti] Toravi, 382/1 {Gurunath Y Konnur] Jalageri, 11K 
[Somaning S Konnur], 106/1 [Anand Y Hipparagi], 114/2B [Masidda H Konnur] Lohagaon, 326/2B/1 
{[Naagappa M Natikar] Villages [11 No's of bore well) of Vijayapur District under Babableshwar 
constituency TSP FRESH GRANT for the year 2021-22 through Bore well Irrigation including 
_\Pumpina system and Electrification. Indent No. 21584 ಸೆ 1 
Revitalazation of an existing Open well in Bala Mandir ofward No-21 of Vijayapur city of Vijayapur 
District under TSP additional Grant fo rthe Year 2019-20 (Indent No. 20650)0M ve Spey MEmESNG: 
Revitalazation of an existing Open well in (1) Minajagi galli of ward No.9 (2) Sunagar gall of ward 
No.14 (3) Orphange of ward No.23 of Vijayapur city of Vijayapur District under TSP additional Grant 
fo the Year 2019-20 (Indent No. 20650) __ | 20008) Akg 
Survey,Investigation and planning, design, supply, installation and distribution, commissioning of 
construction of pure R.O (Reverse osmosis)water plant at 1)Near Nursing College of Govt Hospital, 
2)Govt. Boys School No.3 near Shivaji Peth 3)Govt School No.4 Near Harinashikari colony,4)Govt 
Primary Girls School No.5 (5)Govt. Boys School No.8 near Shyapeti (6) Mahadevappa temple of 
Sunagar galli of ward No.14 (7) Buruda sama) of Shahu nagar of ward No.23 (8) Orphange of ward 
No.23 (9) Govt school No.25 near Ambedkar colony of Gyang boudi (10) Govt Boys school No.49 
near Afzalapur takke (11) Tulajabhavani School near Ambedkar colony in vijayapur city under TSP 
additional grant for vijayapur city constituency for the year 2019-20(Indent No:-20136) 


Sr K.BPatl 


Sri. Dhamnekar 


41 


Sri. Parashuram 
Chava” 
Sri. G.R Biradar 


Sri. B.S Biradar 


44 


Sri. Somaleppa C | 
Badiger 


Drilling of Borewell and supply of pumps, panel board and pumping machinaries of ST beneficiary 
lunder TSP headd in (1) Sy No.409/2 of Nidagundi village {2) Sy No 196/1K of Ukkali village, (3) Sy 
No 612 of Ukkali village (4) Sy No. 612/3 of Ukkali village (5) Sy No. 58 of Huvin Hipparagi village (6) 
Sy No. 98/6 of Konnur village (7) Sy No. 642/28 of kakhandaki village (8) Sy No. 15/4 of Nalatawad 
village of Vijayapur taluka of Vijayapur district under TSP for Vijayapur MP Constituency for the year 

[2019-20 (General cateaory) (Indet No.20133) Ooo its 


4 


pa 


" 
[e] 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Drilling of Borewell and supply of pumps, panel board and pumping machinaries of ST beneficiary | Sri. Somaleppa C 
under TSP headd in (1) Sy No. 60/3 of Telgi village (2) Sy No 200/1B/1 of Arakeri village of Vljayapur Badiger 
taluka of Vijayapur district under TSP for Vijayapur MP Constituency for the year 2019-20 (SC 


_ |cateaory) (Indet No.20390) R ಮಾವ ್ಯ 
Package work for.- Providing Bore well irrigation facilities with Electrical power arrangements to the & Sina Basel 
41 |Sy.No.295 Kota Village of Lingasugur Taluk, SY.No.60/w2 Akalakumpi Village and SY.No.126 Whit 
Sasavigera Village of Deodurga Taluk of Raichur District. (Indent No.20176) K PN | ಮ 
ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ವಾಲ್ಲೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರೀ ದೇವಪೆ. ಪ. 
ಜೈೆವಾಷೂರ ಪಥಮ 
48 ಬ್ಯ ೪ ಖಧುಯಿ 
ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
TE ಜೋನನೆಯದ ಸರಪರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ತಾ 3ತೇತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಹೊರಟಿ ಗಾಮವಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸ್ರೀ. ಅಮೀನಸಾಬ. 
49 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಟ್ಟೂರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
SST OT samudNaya navana Protection watt-Ce Road-and drain Mittikettor-Kunikettur-and 
0 |Mattur villages in Maski Assembly constituency of Raichur District (UNDER TSP PROGRAMME OF Ameensab 


MASKI CONSTITUENCY) Me 


51 


Sri.Yallappa 
Chandappa Gudalkar 


Sy. No.128/2 of Yalwar Village of Jewargi taluka(indent no.20050) 


Sy. No. 79/2 of Andola Village of Jewargi taluka.(indent no.20102) Call 2 KN 


53 


Sy. No. 169 of Wadgera & 46/27 of Amberkheda Village of Jewargi taluka. (indent ೧೦.20055) § Sri.Sravankumar 
Nayak 


Sy.No.112/5 of Mallabad Village of Jewargi taluka.(Indent no.20053) 


Sy. No. 414/A of ljeri Village of Jewargi taluka (indent no.20054) 


Sy. No. 05 of Halgadala Village of Jewargi taluka. KN | ಮ 
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Providing irrigation facility to 2 ST beneficiaries under TSP scheme in Sy. No. 15 of ltaga and Sy.No. Varikatseh'€ 


Sy. No. 63/12 of Halgadala Village of Jewargi taluka. 


28515 of Wadagera, Taluka Wadagera Yadgir Dist, through Borewell including electrification (Indent Gurusungi 


No19849) OOOO ಭಾಮ ಷಹ 
Providing irrigation facility to 1 SC beneficiaries under TSP scheme in Sy. No. Sy.No. 38/1 of Mudnal 


village of Shahapur Taluka Yadgir Dist, through Borewell including electrification 


Construction of CC Road & Drain in Ashraya colony in M Hosalli village Yadgir Taluka and district 
BS ES ಮಾಮ | Rathod 


Construction of CC Road & Drain From Ninganna House- Hanuman Temple in Mudnal Village 
Tq Yadgir Dist (18627) | 
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Construction of CC Road & Drain From Hurusgundagi to lbrahimpur Main Road to Siddayya mestri ಸಾ vere 
House in tbrahimpur Village Shahapur Tq Yadgir Dist (18622) Ee CH ML 


Providing Irrigation facilities to 5-ST Beneficiaries under TSP Scheme in Sy.No.185, 121, 121, 120, 
120 through Lifting water from Thungabhadra River near Rajolli village including design, supply, 
installation, testing , Electrification an successful commissioning of the system including O & M period Sri Shivappa Ghanur 
of two years from the date of successful commissioning of the system for the year 2019-20 on Turnkey 

Basis to the Beneficiaries of Raijolli Village of Manvi Taluk of Raichur District under TSP Scheme for 

the year 2019-20. (indent No.200 ಮ ನಾವಿ SO SEER 
Construction of Samudaya Bhavan at ST colony in Umalipannur village in Manvi taluk of Raichur Er Sanne 
District Under TSP programme for year 2019-20 of Raichur Rural constituency. (Indent No.20038) MGthilal Jadhaw 


[op 
UN 
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Providing irrigation facilities to 28 ST farmers by Drilling of Borewell including electrical work in Sy 

N/o. 43 of Adavikhanapur village, Sy No. 52, 23/2, 100*1 of Anwar, Sy No. 44 of Appandoddi, Sy No. 

126, 239, 452 of Aroli, Sy No. 126, 146 of Bayalmerched, Sy No. 151 of Burdipad, Sy No. 67 of 
Dugnur, Sy No. 287 of Gandhal, Sy No. 292 of Gorkal, Sy No. 211 of Koravi, Sy No. 54 of Bapur, Sy Sri Veerabhadrappa, 
No. of 302, 529, 431/4 of Idapanur, Sy No. 172, 41 of Julamgera, Sy No. 273 of Kamalapur, sy No. Sindhanur 
3*1, of Kotthadoddi, Sy No. 113, 76 of Kukanur, Sy No. 344 of Kurdi, Sy No. 541,623 of Matamari in 
Raichur taluka of Raichur District. (Package 1) (indent No.19453) 


Providing irrigation facilities to 28 ST farmers by Drilling of Borewell including electrical work in Sy 
No. 103*3 Naganadoddi, Sy No. 251, 34/3, 39 of Rajolli, Sy No. 35 of katakanur, Sy No. 18/1 of 

Sagamkunta , Sy N/o. 22/3, 10416 of Sankeshwar, Sy No. 91/5 of Turkandonna, Sy No.87, 33 of 

Udamgal, Sy No. 28 of Undraladoddi, Sy No. 434/6 of Kurdi, Sy No. 135 of Valkamdinni, Sy No. 287| gg Veerabhadrappa. 
of Yeragera, Sy No. 300/4/1, 379 of Aroli, Sy No. 19 of Umalipannur, Sy No. 31 of Kambhalethi, Sy Sitdhanli 

No. 32 of Kukanur, Sy No. 104 of Bullapura, Sy No .352 of Bichali, Sy No. 24 of Thimmapur, Sy 

No.13/10 of Kamalapur, Sy No. 320 of Katalatkur, Sy No. 130 of Thungabhadra, Sy No.211 of Koravi, 

Sy No. 64 Talmari, village in Raichur taluka of Raichur District. (Package Il} (indent No.19454) 


Yankappa Basvaraj | 


| 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸ್‌ಡು 


ಪಯ! 


Providing irrigation facilities to 28 ST farmers by Drilling of Borewell including electrical work in Sy 
No. 34,17 Adavi Khanapur, Sy No. 122 of Bayalamerched, Sy No. 207/112 of Bapur, Sy No.160/4 of 
Waddepalli, Sy No.64, 105 of Alkur, Sy No.514 of Gorkal, Sy No.17 of Anwar, Sy No. 288 Gandhal, Sy 
No.68 of Rajolli, Sy No.173 of Julamgera, Sy No.138 of Arshigera,Sy No.81 of Haranahalli ,Sy N/o. Sri Veerabhadrappa, | 
471, 17, 97, 88, 73 of Sadapur village, Sy No.82 of Alkur, Sy No.160 of Waddepalli, Sy No.79 of Sikal, Sindhanur 

Sy No.312 of Kamalapur, Sy No. 46, 141, 52/1 of Koravi, Sy No. 70 of Kanyedodd, Sy No.268 of 
Masadoddi,, village in Raichur taluka of Raichur District. (Package Ill) (indent No.19455) 


6/ 


Providing irrigation facilities to 2-ST farmers by drilling of Borewell including electrical work in Sy.No.69 
of Palavaldoddi village in Raichur taluka & in Sy.No.24 of Thammapur village in Manvi Taluka of 
Raichur District through Borewell irrigation including design, supply, installation, testing, electrification 
& successful commissioning of the system including O&M period of 2- years from the date of 
successful commissioning of the system under TSP saving Grant for the year 2018-19 on turnkey 
HAE INTENENO DIT = ar a es YM 
Providing irrigation facilities to 2-ST farmers by drilling of Borewell including electrical work in Sy. 
No.185 of Bailmerched & in Sy.No.231 of Aroli village in Manvi Taluka of Raichur District through 
69 Borewell irrigation including design, supply, installation, testing, electrification & successful 
commissioning of the system including O&M period of 2 years from the date of successful 
commissioning of the system under TSP saving Grant for the year 2018-19 on turnkey basis (For SC 
°° contractors only) ({ndent No.20028) 
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| 
| 
| 
Sri Mallikaruna 
| 


Sri Laxmana 


Providing irrigation facilities to 2-ST farmers by drilling of Borewetl including electrical work in Sy. 
No.339 of Poorthipli & in Sy.No.147 of Mandalgera village in Raichur Taluka of Raichur District 
through Borewell irrigation including design, supply, installation, testing, electrification & successful 
commissioning of the system including O&M period of 2 years from the date of successful 
commissioning of the system under TSP saving Grant for the year 2018-19 on turnkey basis. (indent 
le SS SEES ಸನ್ನಿಗೆ Kis 

Providing irrigation facilities to 2-ST farmers by drilling of Borewel! including electrical work in Sy. 
No.28 of Haranahalli & in Sy.No.118 of Valkamdinni village in Manvi Taluka of Raichur District through 
Borewell irrigation including design, supply, installation, testing, electrification & successful 
commissioning of the system including O&M period of 2 years from the date of successful 
commissioning of the system under TSP saving Grant for the year 2018-19 on turnkey basis (Indent 
No.20030) Micky CS ನ 
Providing irrigation facilities to 2-ST farmers by drilling of Borewell including electrical work in Sy. 
No.478/9 of Chandrabanda & in Sy.No.443 of Athkur village in Raichur Talika of Raichur District 
through Borewell irrigation including design, supply, installation. testing, electrification & successful 
commissioning of the system including O&M period of 2 years from the date of successful 
commissioning of the system under TSP saving Grant for the year 2018-19 on turnkey basis (For SC 
contractors only) (Indent No.20031) 


For 6 works documents are not received from benificiaries. Hence change of has proposed by MLA 


Sri Mallikarjuna 


Sri Mallikarjuna 


Sri Laxmana 


Construction of CC roads and Drains in Masadoddi, Sarjapur, Yeragunta, Buddinni, Gundaraveli, 
Gandhal, Kudatur, Palkamdoddi, Sagamakunta, Kataknur villages in ST colony in Raichur Rural 
constituency in Raichur Taluk under TSP Programme Saving Grant. (INDENT No.18591) 


Amargundappa A 
Meti, Lingasusur 


15 [Venkatapur, Bullapur, Raghunathhalli Gonal, Muranpur villages in ST colony in Raichur Rural | K Venkatesh Yadav 


[constituency in Raichur Taluk under TSP Programme Saving Grant. (INDENT No.18592) u 
Construction of CC roads and Drains in Shakahvadi, Singanodi, Mandalgera, Umdraladoddi, ljapur, 
Mathmari, Hanumadoddi, Shastri Camp, Korvihal and Garaladinni villages in ST Colony in Raichur 


Rural constituency in Raichur Taluk under TSP Programme Saving Grant. (INDENT No.18593) 


K Venkatesh Yadav 
OM 

Amargundappa A 
Meti, Lingasusur 


Construction of CC roads and Drains in Chandrabanda, Ganmuru, Yapaladinni, Kalavaladoddi, 
Vadalamdoddi and Kuknur villages in ST Colony in Raichur Rural constituency in Raichur Taluk under 
[TSP Programme Saving Grant. (INDENTNo.18594) TE 8 
| Construction of Samudaya Bhavan at Umallipannur, Garaladinni, ‘ fbrahimdoddi, Udamgal, 
18 |Sunkeshwar, Jukur, Kaltavaladoddi, and Construction of Bayalu Ranga Mandira at Dinni villages in ST 
[Colony in Raichur Rural Constituency. (INDENT No.2045) > WN 
Construction of Samudaya Bhavan at Gujalli & Gurujapur villages in ST Colony in Raichur Rural 
Constituency 


M.S.Meti Vajjal 
Shorapur 
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ಕಾಮಗಾಡದಿಯ ಹೆಸರು 


Providing irrigation facilities to 13-ST Beneficiaries by Drilling of Borewell including electrical work 
under SCP in Sy.No.243/2 of Bapunagar, Sy.No.116/6 -of Rantirtha, Sy.No.226/3 of Korvar, 
Sy.No.282/1 of Naribol, Sy.No.152/2 of Sonna, Sy.No.8/A of Haraval, Sy.No.45714 of ljeri, Sy.No.82/1 
of Handanur, Sy.No.108/1 of Aurad, Sy.No.108 of Magadampur, Sy.No.21 of Kavalga. K, Sy.No.93 of 
Ladtapur, Sy.No.68 of Mudbal {B) villages in Chittapur, Kalaburgi & Jewargi talukas Kalaburgi MP 
Constituency for the year 2021-22 including design, supply, installation, testing, electrification and 
successful commissioning of the system including © & M period of two years from the date of 
successful commissioning on turnkey basis. (Indent No.22912) 


Providing irrigation facilities to 3-ST Farmers by lifting water from Bhima River with Electrical work in | 


Sy. No.67/3 & 64/3 & 64/1 of Biral (B) village in Jewargi Taluka, Kalaburgi MP Constituency for the 
year 2021-22 including design, supply, installation, testing, electrification and successful 

commissioning of the system including O&M period of two years from the date of successful 
commissioning of the system on Turnkey Basis. (Indent No.21739) 


To irrigation facilities to a ibs lifting water es Bhima River with Electrical work in Sy. 


~ 
೧ eT= . - ೧ - ೧ ೧ Ne ೧ Ve - 
o ಬಿ 0 ವ ಣ್‌ p _ ದ oH ವಟ Or HH - 3 - ಆ bs 


including design, supply, installation, testing, Sectrification and successful commissioning ಘನ the 
system including O&M period of two years from the date of successful commissioning of the system 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


on Turnkey Basis. (indent No.21740)_ 
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Providing and laying cc road from Raghavendra Nayak house to LVD College main road, Mallamma 
house to ITI College and Kavali Narasimhalu house to Govind house in Baidoddi village Raichur 
Under TSP Programme for the year 2019-20. (TSP Package No.1) (Indent No.18752) 


|Providing and Laying CC Road and Side Drain From Kalmatha to Keerthi RiceMill in Ward No-17, 


Construction of Side drain from Laxmana House to canal and Providing and Laying CC Road from 
Laxman house to Driver Anjaneya House in Ward No-6, providing and laying of BT road from Siddesh 
nayak house to Yaklaspur Narsappa thatha Temple in ward no.34, Providing and laying CC Road 
From Rampur VSSN Godown to Rachanagouda House & Providing and laying CC Road from 
Munoor House to VSSN Godown in WARD No-35, Providing and laying B.T Road and Side Drain 
From Rajesh Nayak House to Vishwanath House in WARD No-11, Providing and laying CC Road and 
Side Drain From Sukhshanti Colony Gopal Nayak House to Kastoori House in WARD No-2 of Raichur 
Taluk Under TSP Programme for the year 2019-20. (TSP Package No.2) (indent No.18753) 


[Construction of Side drain From Ramesh Nayak House to Sudha typist, Narasimhalu House to 


Chowdamma Katte in WARD No-17 & Providing and Laying Cobble Stone{(Pavers) From Narasappa 
Temple to Valmiki Bhavan in WARD No-16, and providing and laying B.T Road from Sriramnagar 
Camp Ramu House to Water Tank and upto tank in Ward No-35, Providing and laying CC Road and 
Cobble Stones (Pavers) Near Rampur Old Tank in Ward No 35, , Providing and laying CC Roads of 
Askihal in WARD No 34 , Providing and laying BT Road from Ramesh Nayak House to Thimmappa 
Nayak House in Yeganur Village , Providing and laying CC Road from Thayappa House to Bapur 
Narasamma House in Kurubadoddi Village of RAICHUR Taluk Under TSP Programme for the year 
2019-20. (TSP Package No.3) (indent No.18754) 


H.Rajeshkar Patil, | 
Raichur 


-— | 


K Venkatesh Yadav 
Rilo Gududinni, Tq: 
Manvi 


SUDHAKARA 
REDDY ALLAM ( 
Sudhakara Infratech 
Private Limited ) 
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Providing irrigation facilities to 5-ST Beneficiaries by Drilling of Borewell including electrical work 
under TSP in Sy.No.110/*/2 of Koravi village,Sy.No.80/2 of Rajolli village, Sy No.33/” & 45/ of 
Umalipannur village & Sy.No.8/3 of Gonal village in Raichur & Manvi taluka, Raichur District of 
Raichur Rural Constituency for the year 2021-22 including design, supply, installation, testing, 
electrification and successful commissioning of the system including © & M period of two years from 
the date of successful commissioning on turnkey basis. 
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Providing Driking Facilities through Borewell with Pipeline to ST Colony of Ankalagi village ‘of 


S G Kadlewad | 


Vijayapur Tq under TSP Programme. § A 
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p | ಕೂಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


SCP works for the year 2020-21 


Providing irrigation facilities for Sy No.99/1 of Chilkaragi(galidurga camp), Sy No. Sy No 112/1 of 
Hadagali limbeppana tanda, Sy No. 44/2 of maraladinni Tanda, Sy No. 158/2A of Medakinal, Sy No. 
18/9 of Benakanhal, Sy No. 158/*3 of Gudiha! (Mattur), Sy No. 42/*A of Gogebal, Sy No. 130/*4 of 
Gudihal (Mattur),, Sy No. 53/*6 & Sy No 31/2 of Kannal, Sy No. 49/*4 of Hadagali ramappana Tanda, 
Sy No.36/5 of M ramaladinni, Sy No.185/A of desai Bhogapur kiran tanda, Sy No 3018 of 
Santekellur, Sy No. 92/P4 of Yaklaspur, Sy No. 4712 of hireKadabur, Sy No. 65/B of Jalawadagi, Sy 
No. 95/3 of Bassapur , Sy No 154/2 of desai Bhogapur papappana tanda, Sy No.156/3 of Desal 
bhogapur kasturi tanda , Sy No.3/1 of Irakall, Sy No.257/1 of Kalmangi , Villages of Maski Taluk of 
Raichur District as per standards including power sanction etc.. complete under Turnkey basis 


Dilipkumar Sakliecha 


CONSTITUENCY). (Work indent NO-200/8) “J 


ಫ್ರಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | 


TSP works for the year 2020-21 


Providing irrigation facilities for Sy No 71/1 of Yaradoddi, Sy No. 92/18 of Kannal, Sy No. 115/2 of 
Gogebal, Sy No. 30/3 of Katagal, Sy No. 36/C of Jinnapur, Sy No.35/D of Gudihal(Chilkaragi), Sy No. 
40/A1 of Hireantaragangi, Sy No. 57/1 of Hadagali, Sy No. 11/A of Jinnapur, Sy No.19/B of 
Maramatadinni, Sy No.239/5 of Kalmangi, Sy No.24/P1 of Deenasamudra, Sy No. 66/3 of Kunikellur, 
Sy No. 27712 of Talekhan, Sy No. 2113 of Rangapur, Sy No. 25/4 of Bedarakarlkunti , Sy No. 53/1 of 
Hattigudda , Sy No.50/1 of Timmapur , Sy No.9/2A of Rangapur, Sy No.26/£2 of Chikka Udhbal(D) , 
Sy No 96 & Sy No 33/1 of Mattur(G) Villages of Maski Taluk of Raichur District as per standards 
including power sanction etc.. complete under Turnkey basis (UNDER TSP PROGRAMME OF 


Veerayya Hiremath 


“I Gonstruction of Pick up across maski nala of Digga Nayakana bhavi village of Maski Taluk of Raichur 


District under Koppal Lokasaba Constituency ( Under TSP Programm).(Work Indent No.20213) B.N.Police Patil 


Construction of CC Road & Drain in Mattur ,Mittikellur & Ankush doddi Villages, Sindhnur ward no27 
CC & High Mast lights of Maski Taluk under Koppal lokasabha Constituency (Under TSP programme) 
Work Indent No.20212) | | RRA KC WN X 


B.N.Police Patil 
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ಕ್ರ ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುಂ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


SCP works for the year 2021-22 


Providing irrigation facility to 3 no of Sc benefi iciary in the land Sri Subhas Shetteppa Chavan Urf 
Lamani Sy.No 174/2K of Hullur village,Sri Vasant Manasing Melinamani Urf Lamani Sy.No 24/3 of 
Mudnal village and Smt Yamanavva Yamanappa Madar Urf Sandimani Sy.No 19/1 of Hadaginal 

1 village in Muddebihal Taluk for the year 2021-22ist: Vijayapur, through bore well Irrigation, including 
Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore 
wells with Casing Pipe, on turnkey tender basis with comprehensive O & M for period of two years 
from the date of successful commissioning of system 


Providing irrigation facility to 2 no of Sc beneficiary in the land Sri Ningappa Shevappa Chavan Urf 
Lamani Sy.No 172/1B/2/1 and Sri Prakash Bhimappa Chavan Sy.No 18/1B of Hullur village in 
Muddebihal Taluk for the year 2021-22 Dist: Vijayapur, through bore well Irrigation, including Design, 
Supply, Installation, Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore wells with 

2 |Casing Pipe, Water Pumping systems: complete, Motor pump set of 7.50 HP capacity, Earthling & 

ightning protection, Inter connect cables and other accessories. Tie Work also Includes erect 

transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM norms, line and transformer 
protection as per standards etc complete on turnkey tender basis with comprehensive O & M for 
period of two years from the date of successful commissioning of system 


Providing irrigation facility to 19 no of Sc beneficiary in the land Smt. Sushilabai Ratnappa Chavan 
Urf Lamani Sy.No 163/5B Sri Shantappa Tejappa Lamani Urf Rathod Sy.No 101/2 ,Sri Motilal 
Gemappa Pawar Sy.No 98/2A,Sri Santosh Somasing Lamani Urf Chavan Sy.No 80/1K/2 Sri 
Rekhappa Megappa Chavan Sy.No 66/2B Sri Pandappa Ramappa Lamani Urf Chavan Sy.No 
172/18/2/2,Sri Ninganna Urf Linganna Nayak Sy.No 87/2,Sri Ramesh Shivappa Lamani Sy.No 80/5 of 
Nebageri village,Sri Lalappa Hobappa Lamani Urf Jadhav Sy.No 67/2 ,Sri Khubappa Keshappa 
3 |Chavan Sy.No 66/2A/2 of Hullur village,Sri Shiddappa Shetteppa Chalavadi Sy.No 292/10 of 
Basarakod village,Sri Sunil Chandrashekhar Rathod Sy.No 28/3 of Mudnal LT village,Smt Devamma 
Hulagappa Madar Sy.No 5/2 of Inachalagal village ,Sri Yallappa Basavantappa Bijapur Sy.No 
405/2+3K of Talikoti village, Sri Nagaraj Laxman Waddar Sy.No 44/1 of Rudagi vitltage,Sri Topanna 
Hanamanth Lamani Sy.No 68/2A of Nagabenal village ,Smt Hanamavva Kuchabal Sy.No 255/1K/1 of 
Madikeshwar village Sri Yallappa Yallavva Madar Sy.No 61/6 of Jattagi village ,Sri Yallappa 
Hanamanth Madar Sv No 57/1 of .lattaai villane of in Muddehihal Taluk for the vear 2021-22 Nist 
Construction of CC Road & Drain in SC Colonies of Hullur LT Village of Muddebihal Tq Vijayapur Dist 
Under SCP Programme 2021-22 


Providing irrigation facilities to 16 No's of of SC beneficieries under SCP insy no 312/b/2 in Kondaguli 
vilage,Sy no 183/4 in Kerutagi village, in sy no 130/282 in Kondaguli village, sy no 475/2a in Devar 
hipparagi village, sy no 379 in Korwar village of Devar hipparagi tq, in sy no 43/7 in Kadrapur village, 
sy no 303 in BB Ingalagi, sy no 196/1b/1 in Padaganur, sy no 79/4 in Hanchali village of Sindagi tq, sy 
no 12/11 in Bilebhavi village of Tatikoti tq, Sy no 106/2 in Kudari Salvadagi village, sy no 470 in 
Kanakal village, sy no 321/2/1 in Ingaleshwar village, sy no 260/2 of Byakod village of Basvan 
bagewadi tq, Vijayapur dist through borewell irrigation including Design, Supply, Installation, Testing 
and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore wells with Casing Pipe, on turnkey 
tender basis with comprehensive O & M for period of two years from the date of successful 


caommissioninaofsvstem 
Providing irrigation facilities to 05 No's of of SC beneficieries under SCP in Survey No. 63/2 (195) in 


Asantapur (Saladahalli) Village, Survey No. 228/5 in Bommanajogi Village of Devara Hipparagi Tq, 

Survey No. 82/2 in Kodaganur Village of Taliokoti Tq, Survey.No. 390 in Sankanal Village , Survey 
No. 458 in Kanakal Village of Basavana Bagewadi Tq Vijayapur Dist, thorough bore well Irrigation, 
including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling 
of Bore wells with Casing Pipe on turnkey tender basis with comprehensive O & M for period of two 
years from the date of successful commissioning of system under Devar Hipparagi Constituency for 


he 21-2 
Providing irrigation facilities to 04 No's of of SC beneficieries under SCP in Survey No. 11141 in 
Satihal Village of Devara Hipparagi Tq, Survey No.115/3 in Tumbagi Village of Taliokoti Tq, Survey 
No. 100/1 in Narasalagi Village , Survey No. 44/1b in Kanakal Village of Basavana Bagewadi Tq 
Vijayapur Dist, thorough bore well Irrigation, ion turnkey tender basis with comprehensive O & M for 
period of two years from the date of successful commissioning of system under Devar Hipparagi 


Constituency for the vear 2021-22 § k Ae ಸಧು 


i pu 


Es ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆ `ಶ 


Construction of 22 Nos of Samuday Bhavan at SC colony 1)SC colony in Hitanalli Village 2)Shree 
Maragamma Temple in Kadlewad PCH Village 3) near Laxmi temple in Chickrugi Village 4) Shree 
Potraj Temple in Chikkarugi Village 5) Sree Dyamavvadevi Temple in Mulasavalagi Village 6) Shree 
Lagamadevi Temple in Nivalakhed Village 7) Shree Durgadevi Temple in Ingalgi Village 8)Shree 
Durgadevi Temple in B B Ingalagi Village 9)Shree Padmavati Temple in Hunashyal Village 10) Shree 
Yallamma Temple in Asantapur Village 11) Shree Hanuman Temple in Kadrapur Village 12)Shree 
8 l|Ambabhavani Temple in Devar Hippargi Village 13) In SC Colony Kalkeri Village 14) Shree ಣಿ 
Maragamma Temple in Binjalalbavi Village 15) in SC Colony in Rampur PT Village 16) Shree Sevalal 
Temple in Jalawad tanda-2 Village 17)Shree Maruti Temple in Ambalnur Village 18) In SC Colony in 
Sasanur Village 19)Shree Maragamma Temple in Karabantanal Village 20) Shree Durgadevi Temple 
in Satihal Tanda-1 Village 21) Shree Jakkammadevi Temple in Sasanur Village 22)in SC Colony in 
Kodaganur Villages of Sindagi,Muddebihal, Devar Hipparagi and B Bagewadi Talukas of Vijayapur 
[District under SCP of Devar Hinnarani constituency _for the vear 2021-22 


Construction of 4 Nos of Samuday Bhavan at SC Colony 1)Shree Maragamma Temple in Bannatti PT 
Village 2) Shree Laxmi temple in Ambalanur Village 3) Shree Durgadevi Temple in Ambalanur Village 

4) Sree Gramadevate Temple in Nagral Villages of Sindagi and B Bagewadi Talukas of Vijayapur 
District under SCP of Devar Hipparagi ಗಲಗಲ for the year 2021-22 


District under SCP of Devar Hipparagi constituency for the year 2021-22 b 
ಬಂಗೆಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ವಿಭಎನಸಭಎ ಯತಕ್ಷೇತ್ರಬೆ ರಕ್ಗಸಗಿ. ಗೋನೂಳ ಎಸ್‌.ಟ.. ಕಂದಗಲ್‌. ಸ೦ಂದಲಂಚಗಿ. 
ಅಮರಬಂಚಗಿ. ಹಗೇಬಾಳ. ಲಂಯವಾಡಗಿ, ಚಿತ್ಸರಗಿ. ಗಡಿಸುಂಕಂಖೂರಲ. ಚಿಕ್ಕ ಆಬಂಯೂರ. ಹಿರೆಸಿಂಗನಣುತ್ತಿ. ಕಂಚ್ಛಿಹಂಳ. 
ಹೀರೆಕೊಡಗೆಅ ಅಂ೦ಡಂ. ಗೋಬಂಳ ಎಲ್‌.ಕೆ. ಅಮರಬಂವತಿ ಗ್ರಮೆಗಳಲ್ಲ ಕುಖ'ಗೂ ಖುಸಗುಂಬ ಪಟ್ಟಣದಬಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರನ್ಗೆ 
ನಿಮೋಣ . 


— ಮ ಮಾರಾ 


Providing irrigation facilities to the SC BA (6Nos) of Sy no 320/7 of Badami, 321/3 of Badami , 
34/1 of Hansanur, 179/2(222/5) of Adagal, 130/7 of Bedar Bhudihal and 415/2 of Badami Village 
under SCP programme of Tq:Badami & Dist :Bagalkot thorough Bore well Irrigation , including 
Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system consisting of the following: Drilling 
of Bore wells with MS Casing Pipe, Submersible Pumping systems: complete with Motor pump set of 
7.50 HP capacity with suitable, Earthling & Lightning protection, Inter connect cables and other 
accessories. The scope includes providing Transmission line and required number of transformers 
with all accessories, fittings and connections etc complete with Civil works, as per KPTCIL./ HESCOM 
|Norms . The Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of 
completion on turnkey basis for the year 2021-22 in Badami Constituency ( Indent NO 23304 ) 


Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (Nos) of Sy no 22/1 of Kallapur SK, 100 of Parvati 
, 40/3 of Mangalgudda , 206/4 of Kittali, 42/20 of Khatarki and 1/1B of Halageri Village under SCP 
programme of Tq:Badami & Dist :Bagalkot thorough Bore well Irrigation , on turnkey basis for the 
year 2021-22 in Badami Constituency ( Indent NO 23305) pp. 
Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (3Nos) of Sy no 160A of Jalihal, 53/1A+1B+2A of 
Chirlakoppa , and 98/7 of Hullikeri SP Village under SCP programme of Tq:Badami & Dist :Bagalkot 
thorough Bore well Irrigation , on turnkey basis for the year 2021-2? in Badami Constituency ( Indent 
NO 23306) SC Reserved 


Construction (5 Nos ) Of Construction of Swaryamma Coda Hall At \Nacaral A, Roesch 
of Sevalal Community Hall At Hanapur L T, Construction of Durgadevi Community Hall At 
15 |[Govinakoppa , Construction of Durgadevi Community Hall At Belavalakoppa and Construction of 
Durgadevi ‘Community Hall At Kutakanakeri Village in SC Colony under SCP Programme in Badami 

Jaluk Dist Hag ಮಟ HSMN For the Year 2021 il Indent No 23307 


14 


Construction (2 Nos ) Of Construction of Case Community Hall At Halageri, ಸ Gokcton of 
16 |Durgadevi Community Hall At Nandikeshwar Village in SC Colony under SCP Programme in Badami 
Taluk Dist Bagalkot (Badami Constituency For the Year 2021-22) Indent No 23308 ST Reserved 


Construction of Gogi Ayappa Community Hall At Guledgudda Town in SC Colony under SCP 
17 |Programme in Badami Taluk Dist Bagalkot (Badami Constituency For the Year 2021-22) Indent No 
23309 SC Reserved 
Providing irrigation facilities to 15 Nos of SC beneficiaries under ‘SCP in Sy.No.94/2B of 
Chavadapur Village ,Sy.No. 87/3 of Bairamatti village ,Sy.No. 209/3 of Kirasuru village ,Sy No 8/6 of 
Bilkerur village ,Sy No 321 of Hallur village of Bagalkot Taluk, Sy No 21/6 of Aminagad village of 
hungund tatuk, , Sy.No.53B/47 of Sulikeri Village of Badami Taluk,Sy.No.187/1K of Muchakhandi 
18 village,Sy.No 206/2 of Muchakhandi village , Sy.No.109/2 of Nayanegali Village , Sy.No. 20/6 of 
Nagasampige village ,Sy No 39/2 of Sitimani village , Sy No 48/1B of Hiregulabal village, Sy. No. 63/2A 
of Hiremuramatti Village , Sy.No. 13/P8 of Lavaleshvar Village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District 
(under Bagalkot MLA constituency For the year 2021-22) through bore well Irrigation ,on turn key 
tender basis with comprehensive © & M for period of two years from the date of successful 
commissionina of svstem_ ಹರಾ SENS x R 


[o) 


eM 


19 


20 


21 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


Providing irrigation facilities to 4 Nos of SC beneficiaries under SCP in Sy.No.29/2 of Budihal inam 
Village ,Sy.No. 209/4 of kamatagi village ,Sy.No. 59/3 of Hirremagi village Of hungund taluk & Sy No 
14413 of Bommanagi village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District (under Bagalkot MLA constituency 
For the year 2021-22) through bore well Irrigation , on turn key tender basis with comprehensive 0 & 
M for period of two years from the date of successful commissioning of system 


Providing irrigation facilities to 5 Nos of SC beneficiaries under SCP in Sy.No.118/18B of Bilkerur 
Village ,Sy.No. 145/2A of Shirur village ,Sy.No. 91/1B ofShiraguppi village , Sy No 144/2 of 
Bommanagi village of Bagalkot Taluk & Sy No. 42/3 of Basarikatti village Of hunagund taluk & 
Bagalkot District (under Bagalkot MLA constituency For the year 2021-22) through bore well Irrigation , 
n turn key tender basis with comprehensive O & M for period of two years from the date of successful 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ommissioning of svstem ಎ 


Providing irrigation facilities to 2 Nos of sc beneficiaries under SCP in sy. No.24Rs/2 2 of mannikatti 
Village & Sy.No. 13/P4 of Lavaleshvar village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District (under Bagalkot 
MLA constituency For the year 2021-22) through bore well Irrigation , including Design, Suppl 
Installation, consisting of the following: Drilling of Bore wells on turn key tender basis with 
CoMprehensye; ೂ M for period of two yeas from the date ಈ MULCESS COMMISenNG Gf system 


Construction of CC Road in SC colony of Lavaleshvar L.T Village of Bagalkot Taluk, Bagalkot District. 


Construction of CC Road in SC colony of Mannikatti Village of Bagalkot Taluk Bagalkot District. 


Construction of CC Road in ೪ calonyt of [Mugalail L.T-2 Village of Bagalkot Taluk, Bagaikot District. 


Construction of CC Road in SC colony of Nayanegali Village of Bagalkot Taluk, Bagalkot District. 


26 


Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy No.91/X1/4 of Ngaradinni 
Village, Sy No.113/X1 of Kurubaradinni Village, Sy No.95/2, and Sy No.299/2 &299/4 of Kalagurki 
Village, Sy No.321/2 of Kudagi Village , Sy No.1206/2 of Ingaleshwar. Village , Sy No.2293 of Managuli 
Village, Basavan Bagewadi Tq of Vijayapur Dist under SCP programme, through Bore Well Irrigation 
etc., complete on Turn Key tender basis with comprehensive O & M for period of Two years from the: 
date of successful commissioning of system. with all lead and lift and as per the direction of Engineer 


Incharae 


21 


Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy No.509-3&501-1 of Talewad 
Village, Sy No.170 of Vandal Village, Sy No.1212-1 Ingaleshwar Village, Basavan Bagewadi Tq of 
Vijayapur Dist under SCP programme, through Bore Well Irrigation etc., complete on Turn Key tender 
basis with comprehensive 0 & M for period of Two years from the date of successful commissioning 


of system. Indent No. 
construction of CC Road and Drain in SC colonies in mattihal of Kothar Tq of Vijayapur Dist under 


SCP programme for the year 2021-22. SE 


29 


|Package Estimate for Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in sy 


30 


31 


Construction of Samudaya Bhavan near Shri Shevala Maharaj temple in Sidanath Manikal tanda RC 
of Kothar Tq of Vijayapur Dist. under SCPProgramme for the year 2021-22 (under SCP Programme) 


No.291/1B, and Sy No.113/3 of Sunag Village, Sy No.5/10, and Sy No.5/14 of Janamatti Village, Sy 
No.60/1B of Honnihal Village , Sy No.95/A/19 of Budihal SH , Sy No.95/A/19 of Kundaragi, Sy 
No.66/5, and Sy No.11/5 of Nagaral Village, Sy No.58/9 of Siddapur Village, Sy No.37/2 of Kandagal 
Village, Sy No.119/3 of Arakeri Village, and Sy No.143/1 of Nagaral Village in Bilagi Taluk of Bagaikote 
District under SCP Programme, through Bore Well Irrigation etc., complete on Turn Key tender basis 
with comprehensive O & M for period of Two years from the date of successful commissioning of 
svstem £ 

Package Estimate for Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy 
No.241/1/4, and Sy No.82/6B of Sunag Village, in Bilagi Taluk of Bagaikote District under SCP 
Programme, through Bore Well Irrigation etc., complete on Turn Key tender basis with comprehensive 
0 &M for period of Two years from the date of successful commissioning of syplem 


Shri. M Nagaraj 
Gouda Class-l 
Contractor of Sirawar 


Sri. Pundalik 
Jayaram Pawar 
Class-l Contractor of 
Bagalkot 


Package Estimate for Providing Irrigation facilities to SC beneficiaries by drilling bore well in Sy 
No.164/4A+B/1 of Kovalli Village, in Bilagi Taluk of Bagalkote District under SCP Programme, through 
Bore Well Irrigation etc., complete on Turn Key tender basis with comprehensive O & M for period of 
Two years from the date of successful commissioning of system. 


Construction of Community Hall in SC colony under SCP programme at Hadarihal village in Bilagi 
Taluka of Bagaikot District. Int No- 22603 


ಸಧು of Community Hall in sc colony of ಎ vilage(Gonstruction of existing ‘community 


|Bilagi Taluka of Bagalikot District. 


ಧಾ of Community Hall in SC colony of Rr Tande- ಸ ine under SCP programme in 


ಭ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆ`'ಸು | 


Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (02Nos) on turn key basis of 1) SCP-2 Sy.No. | 

35/A/1 (Yallappa. Yamanappa.Madar) of Nirabudihal village 2) SCP-6 Sy.No. 163/28 (Tukaram 

Hanamappa Dasar) of Anawal village of Badami Taluka of Bagalkote District.under SCP | Sri. BHAJATRILR R 
36 |Programme, through Bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and (SHRI 
Commissioning. The system consisting of the following: Drilling of Bore wells The Works included | BANASHANKARI 
Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey basis ELECTRICALS) 
under fresh Grant of the year 2021-22 under SCP Head for BILAGI Constituency (INDENT.NO. 
22020) IRiaht Side of Ghatavrabha Riverl. 


Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (01No) on turn key basis of 1) SCP-3 Sy.No. 
152/12P (Namadev kannappa Lamani) of Jalageri Tanda village of Badami Taluka of Bagalkote 
District.under SCP Programme, through Bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, 
lesting and Commissioning. The system consisting of the following: Drilling of Bore wellsThe Works 
included Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on 
turnkey basis under fresh Grant of the year 2021-22 under SCP Head for BILAG! Constituency 
(INDENT.NO.22021) [Right Side of Ghataprabha River]. (Call-3) 


Sn. | 
SHIVALINGAPPA | 
BHIMAPPA DULARI 
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Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (06Nos) on turn key basis of 1) SCP-1 Sy.No. 206/2 
(Govindappa hanamappa Bajantri)l of Tulasigeri (Simikeri) village 2) SCP-4 Sy.No. 102/13 P (14P) 
(Duragappa hanamappa waddar) of Jalageri village 3) SCP-5 Sy.No. 102/13P (Nagappa Yankappa 
waddar) of Jalageri village 4) SCP-7 Sy.No. 77/1 (Hanamavva Nagavva Madar) of BandaKeri village 


Sri. BHAJATRIR R | 


38 5) SCP-8 Sy.No. 104/1 (Gopal Tulasappa chennadasar) of Havalakod village 6) SCP-9 (SHRI 
Sy.No.197B/109 (Rangavva Hanamappa Mulimanl) of Kagalagomb village of Badami and Bagalkote | BANASHANKARI 
Taluka of Bagalkote District.under SCP Programme, through Bore well Irrigation , The Works included ELECTRICALS) 


Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey basis 
under fresh Grant of the year 2021-22 under SCP Head for BILAGI Constituency (INDENT.NO. 
22027) [Right Side of Ghataprabha River]. 


Construction of SC communty Hall under SCP programme in 1) SCP ILAGI-3 Jalageri L.T No.1 
(Indent.21883). ET LENE TTS 
Construction of SC communty Hall under SCP programme in 1) SCP Bilagi-1 Muranal R.C 2) SCP 
Bilagi-2 Inam Hanamaneri 3) SCP Bilagi-4 Kadapatti S.K and 4) SCP Bilagi-5 Tulasigeri Bagalkote and 
|Badami taluk of Bagalkote district. (Indent.21881). | p £ ಕ ¥ 
Construction of Samudaya bhavan (1) near Shri. Maruti temple in Rajput Galli of ward No-11 
(Rs.5.00Lakkhs),(2) near Shri. hanuman temple and Lakshmi temple in Rajput galli Oddar Oni of 
ward No-10 (Rs.5.00Lakkhs). (3) near Shri.Renuka Yallamma temple in Rajput galli Sunnad bhatti of 
ward No-10, {4) Madiga Dandor community samudaya bhavan coming in the road from APMC fort 
road to National highway (Rs.20.00Lakhs), (5) near Darga Shri, Amba Bhavani temple of ward No-2 
(Rs.20.00Lakhs), (6) near Hanuman temple of Managuli agasi in ward No-23 ( Rs. 10.00Lakhs), (7) 
near Shri. Maragamma temple of Afzalapur takke in ward No-2 (Rs.22.50 Lakhs) in Vijayapur City, 
under SCP GRANT for the vear 2021-22(Indent No:23494) | 


Laying of drinking water pipe line (8Km) from Atalatti cross to Khandasari tanda in ward No.35 of 
- Vijayapur City, under SCP GRANT for the year 2021-22(Indent No:23495 ) 


Construction of Over head tank in Barakotri tanda of ward No.29 (Rs.44.001.akhs), Laying of 
43 |drinking water pipe line in interior of Barakotri tanda from Barakotri over head tank (Rs.20.50Lakhs) 
in ward No29 of Vijayapur City, under SCP GRANT for the year 2021-22(Indent No:23504 ) 


Providing Pure R.O (Reverse Osmosis) water plant (1)near Revanasiddeshwar Math in SC 
Colony(Harijaankeri) of ward No.2 (Rs.9.00Lakhs), (2) near Anganawadi school in Bhutanal tanda of 
ward No. 4 in Vijayapur City of Vijayapur District Under SCP HEAD for the year 2021-22(Indent 
No:23505 ) ml Bien UN: a ell dened Reece 3 ಸಳ | 
Providing Irrigation Facility to SC beneficiary (FRESH GRANT under SCP Head for Babaleshwar 
Constituency for the year 2021-22] in the land of Sy No. 502/5 of Arakeri, 19/P2 of Dudihal, 132/5 of 
Kanamadi, 207/4 of ittangihal, 247/3A of Kambagi, 92/1B of Suthagundi, 52/2 [62/2] of Suthagundi, 
98413 [984/2 of Athalatti] Torvi, 769/18 [769/1 of Athalatti] Torvi, 186/7 of Ittangihal & 187/2 of 
ttangihal Villages [11 no of bore well} Through drilling Bore well & Commissioning the system. TURN 
KEY basis. Indent No:21583 ಮ 

Providing irrigation facilities to SC beneficiries (19 Nos) of Sy NO 160/4 of Agasnal, Sy NO 129 of 
Kudagi, Sy NO 68/3 of Zalaki, Sy.No 347/8 of Atharga, Sy NO 22/1 of Vade, 83, 870/2 Zalaki, Sy NO 
185/28 of Shirur, Sy NO 128/2 of Kerur, Sy NO 373/3 of Aheri, 219/4 of Mukhanapur,Sy NO 229/3/2 of 
Bhutnal, Sy NO 29/3 of Budihal, Sy NO 49/2 of Lohaganv, Sy NO 59/2 of Higani, Sy NO 169/1 of Loni 
Bike, Sy NO 217/8 of Mukhnapur, Sy NO 158/4 of Korwar, Sy NO 4 of Kanchnal village of Vijayapur 
District under SCP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 on Turnkey 
basis thorough Bore well Irrigation , The Works include Maintenance of the entire system for a period 
of 2 years from the date of completion. (Indent No: 23528) 


45 Sri. Dhamnekar 


46 


<M 


41 


48 


49 


[date of completion. (Indent No: 23533) 


50 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


Providing irrigation facilities to SC beneficiries (18 Nos) of Sy NO 248/9 of Chadchan, Sy NO 174/1 of 
Hegdihal, Sy NO 37/5 of Horti Sy NO 49/1 of Kannal, Sy NO 32/1B/111 of Atharga, Sy NO 80/4 of 
Taakli, Sy NO 30/1B of Ankalgi, Sy NO 1143/4 of Hadalasnagi, Sy NO 298/1 of Tikota, Sy NO 321/4 
of Jalageri, Sy NO 98 of Jeerankalagi, 18/3 of Kannal, 237/2A/2 of Hadagli, Sy NO 40/2A of Hadagli, 
Sy NO 174/2 of Hegdihal, Sy NO 161/4 of Hadagli, Sy NO 471/1 of Deginal, Sy NO 48/2 of Kodaganur 
of Vijayapur District under SCP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 
on Turnkey basis thorough Bore well Irrigation , ihe Works include Maintenance of the entire system 
for a period of 2 years from the date of completion. (Indent No: 23530) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Providing irrigation facilities to SC beneficiries (09 Nos) of Sy No 170/1 of Hadalasnag Village of Indi 
taluk, Sy NO 323/9 of Tikota Village of Vijayapur taluk , Sy NO 339/4A of Bardo! Village of Chadchan 
taluk , Sy NO 56/3 of Arakeri Village of Vijayapur taluk , Sy NO 87/2 of Baratagi Village of Tikota taluk, 

Sy NO 157/3 of Shignapur Village Chadchan taluk ,Sy NO 80/3 of Taakli Village of Chadchan taluk , 
Sy NO 124/1 of Devar Nimbaragi Village of Chadchan taluk, Sy NO 140P8 of Madabhavi of Vijayapur 
District under SCP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 on Turnkey 
basis thorough Bore well Irrigation , iTRe Works include Maintenance of the entire system for a period 
of 2 years 1Tom the date of completion. $ Ne} 

Providing irrigation facilities to the SC beneficiries (4 NOs) of Sy NO 524/3 of Indi Village of Indi taluk 
Sy NO 99/2B/2 of Shirur Village , Sy NO 630/3 of Tamba Village , Sy NO 126/2 of Havinal Village of 
Chadchan taluk of Vijayapur district under SCP programme of Vijayapur District under SCP 

Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 on Turnkey basis thorough Bore 
well Irrigation , he Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the 


Providing Irrigation facilities by using Electrical Power to the Sy. no 31 Siravar,341 kanakagiri, 3 
Bailakkampur ,60 Gouripur,71 Lyad Hunshi,49 Kanakapur,4 Hire Madinal,36 Hire Madinal,341 
Kanakagiri,14 Somasagar,12 Kannimadu, 47 Umali katapur,69 Kalakeri,34 Kanakagin,37 K. Katapur 
59 Adavibhavi Chikka tanda, 23 Tippanal,118 Sulekal,12 Bankapur ,57 Navali,37 Tippanal,86 
Indaldal ,88/2 Siravar, 91/2 kalakeri, 189/b1, 19/6/p1 Karatagi, 3/1 Bunnatti, 12/a kanakagiri and 28 
Kanakapur in Kanakagiri Taluk of Koppal District. ( SCP WORKS) (Indent No.21758) 


51 


Providing Irrigation facilities by using Electrical Power to the Sy.no 41/A Hydar Nagar, 50/13 
Belagatti,36 Kavaluru, 199/p1/3 Muradi, 140/b/34/d Bahaddur Bandi, 37/ a Kelasapur, 92/a Hyati, 
70/7, 71/b Myanahalli, 135/1 Irkalgada, 216/1 Lebgiri, 93/2, 52/1 Hiresulikeri, 79/2 Hulegudda, 43/a 
Shidlabhavi, 120, 118 Chilakamukhi, 21/a/1 Irkalgad, 180/1 Benekal, 37/3 Kampli, 109 Moranahall, 
108 Kukanpalli, 230/2 Ryavanaki, 38/e Ryavanki, 151 Indargi, 34/a Bochanahalli, 71/p1 Gudlanur, 185 
Betageri, 102/u Raghunathanahalli, 364/2 Hoolgeri, 35/2 Kabbaragi, 76 Hiresulikeri, 49/4 Hiresulikeri, 
322/4 Aandi, 39/4 Marnal in Taluk of Koppal District. ( SCP WORK) (WORK INDENT NO 21760) 


Venkob Wodeyar 


Veerabjadra ppa 
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|CONSTITUENCY) Turnkey basis (Work Indent No 21771) _ 


Providing bore well irrigation facilities by using electrical power arrangements to the Sy.No.20 of Hatti, 
Sy.No.69/1 of Kenchanadoni, Sy.No.140/A of Budashettinal, Sy.No.49/3 of Kodadanal, Sy.No.54 of 
Hanamanahatti, Sy.No.71/3 of Methagall, Sy.No.43 of Jinnapur, Sy.No.19/5 of Yalamageri, Sy.No.7 of 
Aarasinakere, Sy.No.2 of Chandragiri, Sy.No.169/2 of Hirebonnahal, Sy.No.65 of Lebigeri, Sy.No.7/2 
of Nageshan‘halli, Sy.No.10/4 of Hemagudda, Sy.No.26/E of Hiresulikeri, Sy.No.27 of Halekunta, 
Sy.No.57 of Kukanapalli Sy.No.55 of Jabbalagudda, Sy.No.30/2 of Bilebhavi, Sy.No.10/1 of 
Malakanamaradi, Sy.No.44 of Budashettinahal, Sy.No.66/5 of Yalamageri, Sy.No.54/6 of Kinnal, & 
Sy.No.27/2 of Talkanakapur villages of Gangavathi constituency of Koppal District (under SCP 
programme) (On turnkey basis) (Work Indent no 21781) 


Mallanagouda 


Providing Borewell irrigation facilities By using Electrical power arrangements to the SY no 165/A of 
Yatagal Sy no 136/3 of Chikkahesarur Sy no 18 of Jalibenchi Sy no 44/2 of Bogapur Sy no 7/1 
Mavinabhavi Sy no 114 of Chitranahal Sy no 73/*/F of Bupur Sy no 33/1,32/2 of Mincheri tanda in 
\Lingasagur Taluk Of Raichur District (UNDER SCP PROGRAMME OF Raichur MP 


Providing Borewell irrigation facilities By using Electrical powering arrangements to the Sy No31of| 


Gorebal, Sy No 91/3 Mudgal, Sy No 23/1/* of Shilahalli and Sy No 92/1 of Hiregesaruru & SY No 550 
of Hireyardihal villages of Lingasugur constituency of Raichur District as per standards including power 
sanction etc.. complete under Turnkey basis (UNDER SCP PROGRAMME ) (WORK INDENT NO 


22914) 


Krishna Kulkarni 


Devaraj 
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We NO 22889) UNDER SCP PROGRAMME ) 


Providing irrigation facilities by using electrical power to the sy No: 1441/2 of Hanchinal, 78/”/1A 
Yalaburthi, 372 of Kandakur and59/2 of Hanamasagar Village in kustagi taluk Koppal District (WORK 


Veerabhadrappa.K. 
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Providing irrigation facilities to 3 SC Beneficiaries under SCP in Venkatesh Nagar village Sy.No.88 , 
Alipur Sanna Thanda village Sy.No. 110/faa and Balichakra village Sy.No. 162 of Gurumitkal 
Constituency through Borewell incuding design Supply, installation,testing electrification and 
successful commissioning of the system including O&M period of 2 year from the date of successful 
commissioning of the system for the year 2021-22 (indent No. 23036) 


Providing irrigation facilities to 3 SC Beneficiaries under SCP in Nazarapur village Sy.No.159 , Putpak 
Thanda village Sy.No. 57 and Narayanpur village Sy.No. 51, of Gurumitkal Constituency through 
Borewell incuding design ,Supply installation,testing electrification and successful commissioning of 
the system including O&M period of 2 year from the date of successful commissioning of the system 
for the year 2021-22(indent No. 23035) | 
Providing irrigation facilities to 3 SC Beneficiaries under SCP in Chinatanapalli Thanda Sy No 214, 
Arikeri B Thanda village Sy.No. 33 and paspool Thanda village Sy.No 85 of Gurumitkal Constituency 
through Borewell incuding design Supply installation,testing electrification and successful 
commissioning of the system including O&M period of 2 year from the date of successful 
commissioning of the svstem for the year 2021-22 (Indent No. 23037) 
Providing irrigation facilities to SC farmers by drilling borewell & Electrification system in 53/6 of 
Kakhandaki, Sy.No.109 Kodachi, Sy.No.147/4 of Kattisangavi, Sy.No.92 of Jamkhandi, Sy.No.133 of 
Kattisangavi, Sy.No.213 of Gudur(SA) and providing irrigation facilities to SC farmer from natural 
stream/Bhima river through pipeline & electrification system in Sy. No.415/A/1 of Hipparga(SN) & 
providing irrigation facility to SC farmer by open well & electrification in Sy.No. 48 of Harnal(B) village 
of Jewargis constituency under SCP for the year 2021-22 (Indent No.23123) 


Providing irrigation facilities to 10 SC farmers by drilling borewell & Electrification system in Sy.No.478 

of Gogi(k), Sy. No. 470/5 of Gogi(K) Sy. No.393/B of Kanyakolur, Sy.No. 15/1 of Shardahalli, Sy. 
No.75 of Harangera, Sy. No. 259 of Avur, Sy. No. 34/1 of Saidapur, Sy. No.29/2 of Chandapur, Sy.No. 
21po/3 of Chamanal, Sy.No. 125/3 of Channur(K) and providing irrigation facilities to 1 SC farmer from 
natural nala ny pipeline & electrification system in Mudabal Sy. No. 288/2 of Shahapur constituency for 
the vear 2021-22 (1.No.23080) Rc MEE 


Providing irrigation facilities to 15 SC beneficiaries under scP ವಡಿ in sy No. 69n of Mudnal village 
(Dodda Tanda), Sy No.148/6 & 147/9 of Mudnal village, Sy No.51(51/52) of Mudnal village, Sy No.179 
of Mudnal village & Sy No.40(40/1) of Masaknalli village, Sy No.96(96/1) of Basavana Tanda Arkera 
(K) village, Sy. No.407 (407/1) of Mundargi Tanda, Sy No.189 of Hedagimudra village of Yadgir Taluka 
63 |& in Sy No.190/1 of Kandalli village Sy No.46 (46/A) of Shivapur village, Sy No.331 (331/9) of Halgera 
village of Wadagera Taluka and Sy No.272/2 of ibrahimpur village, Doranalli village of Shahapur 
taluka Yadgir Dist. through Borewell including Electrification, Design, supply, installation, testing and 
successful commissioning of the system including O&M period of two years from the date of 
successful commissioning of scheme for the year 2ರ on turnkey basis. 


| 
Providing irrigation facilities to 4 SC beneficiaries er scp scheme in sy No. 42 of Gundagurti 
village, Sy No.145 of Maskanalli village, Sy No.179/2 of Gundalli Tanda, Sy No.688 of Doranalli village 
64 lof Shahapur taluka Yadgir Dist. through Borewell including Electrification, Design, supply, installation, 
testing and successful commissioning of the system including O&M period of two years from the date 

of successful commissioning of scheme for the year 2021-22 on turnkey basis. | 


providing drilling of borewell including Electrification work to SC farmer of sy No.58(58/4) of Binal 
village of wadagera taluka Yadgir dist For the Year 2021-22(23481) 

providing drilling of borewell including Electrification work to SC farmer of sy No.577(577/2) 0 Dot 
wadagera village of wadagera taluka Yadgir dist For the Year 2021-22 


providing drilling of borewetl including Electrification work to SC farmer of sy No.402/2 of wadagera 
village of Yadgir dist For the Year 2021-22 
providing drilling of borewell including Electrification work to SC farmer of sy No. 5717,4215 & 60 of 
|Mudnal(Umla Nayak thanda) village of Yadgir taluka Yadgirdist For the Year 2021-22 
Providing drilling of bore well including electrification work to SC Farmer in Sy. No.126/1 of Haligera 
Village. (Mallikarjun s/o Ramanna) NN 
Providing irrigation facility to SC farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 
Sy.No.16/6, 16/7, 16/5, 16/4 & 16/3 of lbrahimpur Village.((1) Tarabai W/o Raju (2) Sunita W/o 
Shantappa Chavan (3) Laxmibai W/o Kumar (4) Rekhabai W/o Taru (5) Anita W/o Tejiu) 
Providing irrigation facility to SC farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 
Sy.No. 47 of (Sa. Konkal) Gondenoor Village.(Shivakantamma W/o Mallappa) 


Providing drilling of bore well including electrification work to SC Farmers of Sy. No. 402 of lbrahimpur 


village.(Namu s/o Golyanayak chavan) Wy | ನವ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Providing drilling of bore well including electrification work to SC Farmers of Sy.No. 1 of Varknalli 
Village. (Dyavamma W/o Laxmayya Waddar) 


Providing drilling of bore well including electrification work to SC Farmers of Sy.No. 554 of Mudnal 
Chowki Tanda village.(Ramesh S/o Sakya) 


Providing irrigation facility to SC farmers by pipe line from natural nala with clectrification work in 


Sy.No.185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5 & 186/6 of Maachnoor Village. (Hanumanth S/o Ningappa Sa. 


Machnoor, Mallamma Wo Bhimappa, Sidappa S/o Nagappa, Maremma W/o Mareappa Naatekar, 
Mariyappa S/o Bhimappa Hosmani My 3 

Providing irrigation facility to SC farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 
Sy.No.51/2 & 51/3 of Nandihalli (J) Village.((1) Khandappa S/o Sharanappa (2) Devappa S/o 
Kashappa (3) Siddappa S/o _Bhagappa ಮ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಸಂ 


” [ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


TSP works for the year 2021-22 


Providing irrigation facility to 06 no of ST beneficiary in the land of Sri Rohit Basappa Areshankar Sy. 
No 70/4 of Konnur village, Sri Shrishail Ningappa Walikar Sy. No 192/6 of Balaganur village, Smt 
Mallamma Lalappa Havaldar Sy. No 3/2 of Jainapur village, Sri Chandrashekhar Lakshman Talavar 
Sy. No 122/4 of Hagaragund village , Sri Hanamant Shankrappa Nayakamakkal Sy. No 67/4 of 
Mudnal village, Sri Sharanabasavaraj H Dannur Sy. No 19/1A1 of Aremural village , of Tq. 
Muddebihal Dist: Vijayapur, through bore well irrigation, i on turnkey tender basis with comprehensive 
© & M for period of two years from the date of successful commissioning of system 


Providing irrigation facility to 12 no of ST beneficiary in the land of Sri Ganapati Malliappa Muddapur 
Sy. No 33/5 of Konnur village , Sri Somalingappa Bheemappa Gastigar Sy. No 463/2/1B of Kuntoji 
village , Sri Ramachandra Bheemappa Pujari Sy. No 22 of Taranal village, Sri Basappa Naikodi 
Sy. No 44/2A of Hullur village Sri Basappa Hucchappa Nayakamakkal Sy. No 349/4 of Kuntoji 
village Sri Hanamant Rangappa Nayakamakkal Sy. No 138/8 of Mudnal village, Sri Chandramappa 
iddappa Puja Sy No or Satur village, sit Bagavva SNeknappa MUIawWad Sy No T9240 
Hiremural village, Smt Siddamma Narasappa Jalibenchi Sy. No 29/2A of Nagarabetta village, Sri 
Madiwalappa Yamunappa Gurikar Sy. No 22/B of Dhavalagi village, Sri Hanamant Shekhappa 
Kannolli Sy. No 27/3 of Madari village, Sri Devappa Nagappa Sy. No 220/8 of Tamadaddi villaage , 
of Tq. Muddebihal Dist: Vijayapur, through bore well Irrigation, including Design, Supply, Installation, 
Testing and Commissioning consisting of the following: Drilling of Bore wells w on turnkey tender basis 
sl SE O &M for period of two years from the date of successful CoMMSsioriNS of 


ree of CC Road & Drain in ST Colonies of Hullur Village of Muddebihal Tq Vijayapur Dist 
Under SCP Programme 2021-22 


Providing irrigation facility to 17 no of ST beneficiary in the land of Smt. Shivani w/o Madiwalappa 
Naikodi Sy.No 728/2 of Devarahipparagi village Tq: Devarahipparagi Shri. Yallappa s/o Shivappa 
Bagewadi Sy.No.505/5 of Yalavar Village Tq: B.Bagewadi Shri.Chandrashekhar s/o Laxman Ganajali 
Sy.No. 11/3 of Kadlewad PCH village Tq: Devarahipparagi Shri. Shivappa s/o Basappa Natikar 
Sy.No.329/2 Sankanal Village Tq: B.Bagewadi Smt. Hanamavva w/o Hanamapp Patil Sy.No. 32/2a 
Areshankara Village Shri. Malilappa s/o Hanamant satihal Sy.No. 51/4 of Angadageri Village Shri. 
Hanamntraya s/o B Mokashi Sy.No. 118/4 of Areshankara Village Shri. Basappa s/o Kariyappa Biradar 
Sy.No. 95 of Muddapur Village Shri. Kallappa s/o Ayyappa Biradar Sy.No. 48 of Muddapur Village Ta: 
Nidagundi Shri. Manappa s/o Adiveppa Badiger Sy.No.29 of B.B Ingalagi Village Shri. Madiwalappa 
s/o Yankappa Hadaginal Sy.No. 119/1k of Tumbagi Village Shri. Mantesh s/o Shenkrappa Belur 
Sy.No.78/4 of B.B Ingalagi Village Tq.Devarahipparagi Shri. Sangappa s/o Mallappa Bedar Sy.No. 
526/1 of Kudarisalawadagi Village Shri. Shivashankar s/o Mallappa Bedar Sy.No. 68/2 of Kudari 


Su No 481 af Vadavadaai Millaae Shi { 


Ala 


adaoi 

Providing irrigation facility to 03 no of ST beneficiary in the land of Smt.Gangabai w/o Somalingappa 
HattarakihalSy.No. 53/1a/2 of Kadlewad PCH village Tq: Devarahipparagi Smt. Madiwalamma w/o 
Sahebgouda Biradar Sy.No. 83/4 of Asantapur Villagee Tq: Devarahipparagi Smt. Laximbai w/o 
Gulappa Kavaladar Sy.No. 3/1 of Ambalanur Village Tq.Devarahipparagi dist: Vijayapur, through bore 
well Irrigation, including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning consisting of the 
following: Drilling of Bore wells with Casing Pipe, Water Pumping systems: complete, Motor pump set 
of 7.50 HP capacity, Earthling & Lightning protection, Inter connect cables and other accessories. The 
work also includes erection of transmission line, required No. of transformers as per KPTCL/HESCOM 
norms, line and transformer protection as per standards etc complete on turnkey tender basis with 
comprehensive O & M for period of two years from the date of successful commissioning of system 


Construction of 8 Nos of Samuday Bhavan at ST Colony 1)Near Valmiki Bhavan in Algur Village 

2)Shree Nijaguni Temple in Nivalakhed Village 3) near Valmiki Bhavan in Binjalabavi Village 4) Shree 
Maruteshwar Temple in Areshankar Village 5) Sree MaruteshwarTemple in Muddapur Village 6) Near 
Valmiki Bhavan in Kadakol Village 7) Near Valmiki Bhavan in Chabanur Village 8)Shree Jogamma 
Temple in Bantanur Villages of Sindagi, Muddebihal, and B Bagewadi Talukas of Vijayapur District 
under TSP of Devar Hipparagi constituency for the year 2021-22 


Construction of 4 Nos of Samuday Bhavan ST Colony 1)Near Hanuman Temple in Kadlewad PCH 
Village 2) Shree Nijaguni Sharan Temple in Gulabal Village 3) Shree Dyamavwva Temple in Rajanal 
Village 4) Valmiki Bhavan in Tumbagi Villages of Sindagi Muddebihal, and B Bagewadi Talukas of 
Vijayapur District under TSP of Devar Hipparagi constituency for the year 2021-22 
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Construction of Samudaya Bhavan at ST Colony Near Valmiki Bhavan in Sankanal village of B 


Bagewadi Taluk of Vijayapur District under TSP of Devar Hipparagi constituency for the year 2021-22 
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Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (8Nos) of Sy no 24/2A-BP1 of Muradi, 8/3 of 
Kotekal , 138/2 Keludi, 2/1 Sabalahunasi, 9/3 Asangi, 20/8 Layadagundi,52/2,52/3 Khanapur SP and 
68/1,68/3 Khanapur SP Village under TSP programme of Tq:Badami & Dist :Bagalkot thorough Bore 
well Irrigation , The Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the 
date of completion on turnkey basis for the year 2021-22 in Badami Constituency ( Indent No 23152) 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (7Nos) of Sy no 315 of Kendur , 40/5,41/3 of Allur 
Sk , 382/1 Kendur , 40/1 Narasapur , 77/8 Mamatageri, 144 Muradi and 135/3 Kyad Village under 
[SP programme of Tq:Badami & Dist :Bagalkot thorough Bore well Irrigation , iThe Works include 
Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey basis 
for the year 2021-22 in Badami Constituency ( Indent No 23153) 3» 

Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (3Nos) of Sy no 369/3 of Nilagund , 76/4 of Keludli 
and 99/1 Keludi Village under TSP programme of Tq:Badami & Dist :Bagalkot thorough Bore well 
irrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system consisting of 
the following: Drilling of Bore wells with MS Casing Pipe, he Works include Maintenance of the entire 
system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey basis for the year 2021-22 in 
Badami Constituency ( Indent No 23154 ) SC Reserved 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (2Nos) of Sy no 310/1 ( 259/3 ) of Hansanur and 
149/3 Belavalakoppa Village under TSP programme of Tq:Badami & Dist ‘Bagalkot thorough Bore 
well Irrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning the system 
consisting of the following: Drilling of Bore wells with MS Casing Pipe, The Works include 
Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on turnkey basis 
for the year 2021-22 in Badami Constituency ( Indent No 23155 ) ST Reserved. 


Construction (2 Nos ) Of Construction of Community Hall At Nagaral S P and Construction of 
Community Hall At Bedarbhudihal Village in ST Colony under TSP Programme in Badami Taluk Dist 
Bagalkot (Badami Constituency For the Year 2021-22) (indent No 23156) 

Construction (2 Nos ) Of Construction of Community Hall At Kabbalageri and Construction of 
Community Hall At Khanapur SP Village in ST Colony under TSP Programme in Badami Taluk Dist 
Bagalkot (Badami Constituency For the Year 2021-22) ( indent No 23157 ) SC RESERVED 


Rachanna Nagathan 


Village of Hungunda Taluk ,Sy.No. 45/4 of Benakanawari village of llkal Taluk ,Sy.No. 1 of Basavanal 
village of Hungund Taluk, Sy No 117/2C of Bilkerur village of Bagalkot Taluk and Bagalkot District 
(under Bagalkot MLA constituency For the year 2021-22) through bore well Irrigation , on turn key 
tender basis with comprehensive © & M for period of two years from the date of successful 
commissionina of svstem(Reserved for Sc) 3 t 
Providing irrigation facilities to 2 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No.158/1 of Ramtaal 
village, of Hungunda Taluk and Sy.No. 197B/13 of Katageri village, of Guledgudda Taluk & Bagalkot 
District (under Bagalkot MLA constituency For the year 2021-22) through bore well Irrigation , i on turn 
key tender basis with comprehensive © & M for period of two years from the date of successful 
commissioning of system (General) 
Providing irrigation facilities to 2 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No. 22/3B8/2 of 
Bevinamatti village, and Sy.No. 47/2 of Bevinamatti village, of Bagalkot Taluk & Bagaikot District 
(under Bagalkot MLA constituency For the year 2021-22) through bore well Irrigation , including 
Design, Supply, Installation, consisting of the following: Drilling of Bore wells with MS Casing 
Pipe, Submercible motor with pumpset. Earthing and Lightining Protection, Inter connect cables and 
other accessories.etc, . The work also includes errection of transmission line, required No. of 
transformers as per KPTCL /HESCOM norms, line and transformer protection as per standards efc 
complete on turn key tender basis with comprehensive O & M for period of two years from the date of 
ccessful commissionina_of svstem 
Providing Irrigation Facilities to 15 Nos of ST beneficiaries under TSP in Sy.No.120/1+ 2+ 3/1/B of 
Mugalolli Village ,Sy.No. 578/2/2 of Bevur village .Sy.No.4/1 of Sangapur village Sy No 2/4 of 
Honnakatti village ,Sy No 134/18/3 of Bairamatti village . Sy No 34/2 of Ingaalgi village Sy.No.65/1 of 
Shirur Village ,Sy.No.265/2+3/8 of Shirur Village ,Sy.No 138/3+4B of Bevinamatti village , 
Sy.No.139/11 of Bilakerur Village , Sy.No.44/1 of Rampur village ,Sy No 30/2+3/2 of Niralkeri village . 


Sy No 1/3 of Honnakatti village, Sy.No. 123/22A of Bitakerur Village , Sy.No.123/41 of Bilakerur 
Village of Bagalkot Taluk & Bagalkot District (under Bagalkot MLA constituency For the year 2021-22) 
through bore well Irrigation ,on turn key tender basis with comprehensive O & M for period of two 


years from the date of successful commissioning of system 


Construction of Valmiki Samadaya Bhavan under TSP Programme at Honnakatti Village of Bagalkot 
Taluk, Bagalkot District.( Reserved for SO) 


ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Construction of CC Road and Drain in ST colony of Bairamatti Village of Bagalkot Taluk, Bagalkot 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


District. (General) ee 
Construction of CC Road and Drain in ST colony of Bilkerur Village of Bagalkot Taluk,Bagalkot 


District. (General) 


district 


Construction of CC Road in ST colony of Mukartihal Village of Basavn Bagewadi TalukVijayapur 


Package Estimate for Providing Irrigation facilities to ST beneficiaries by drilling bore well in Sy 


No.94/1 of Siddapur Village, Sy No.111/1A of Nagaral, Sy No.142/6 of Koppa SK Village, Sy No.64/9B 
of Chikkalagundi Village , Sy No.1611P1 of Kolur ,in Bilagi Taluk of Bagaikote District under TSP 
Programme, through Bore Well Irrigation etc., complete on Turn Key tender basis with comprehensive 
O &M for period of Two years from the date of successful commissioning of system. 


Sri. Pundalik 
Jayaram Pawar 
Class-| Contractor of 
Bagalkot 


Package Estimate for Providing Irrigation facilities to ST beneficiaries by drilling bore well in Sy 
No.34/5 of Mannikeri Village, in Bilagi Taluk of Bagalkote District under SCP Programme, through 


Sri. Pundalik 
Jayaram Pawar 


25 |Bore Well oad etc., complete on Turn my dep Dds ue comprehensive 0 & M for period of | Class-| Contractor of 


. ೧ ೧ 
eS ( O 


Balappa Dalawai) of Halakurki village of Badami Taluka of Bagalkote District.under TSP 

7 |Programme, through Bore well Irrigation , including Design, Supply, Installation, Testing and 

* Jeprimiss onions; The system consisting of the following: Drilling of Bore wells on turnkey basis under 
fresh Grant of the year 2021-22 under TSP Head for BILAGI Constituency (INDENT.NO.22019) [Right 
Side of Ghataprabha River]. (Call-3) 


Sri. 
SHIVALINGAPPA 
BHIMAPPA DULARI 


Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (12Nos) on turn key basis of 1) TSP-1 Sy.No. 35/2 
(Ramappa.Lakshman.Teggi) Sharadal village 2) TSP-2 Sy.No. 99/1(Gangavva Babunayak Alagundi) 
Udagatti village 3) TSP-3 Sy.No. 30/4 (Hanamant. K.Walikar) Ankalagi village 4) TSP-4 Sy.No. 320/2 
(Yankappa Hanamappa Kardigudd) Hulageri village 5) TSP-7 Sy.No. 118/2 (Pundaleek Krishnappa 
Talawar) Yargoppa Inam village 6) TSP-8 Sy.No. 85/1A (Gopal Sangappa Pujari) of Kesanoor 
village 7) TSP-9 Sy.No. 177/4 (Shivanad Dyamanna Bhagvathi) of Agasanakoppa village 8) TSP-11 
8 |Sy.No. 164/1 (Laxman Yamanappa Talwar) of Hosakote village 9) TSP-12 Sy.No. 179*/2 (Yankappa 
Lakshmappa Naganur) of Anaval village 10) TSP-13 Sy.No. 3/9 (Holabasappa Lakshmappa Hulageri) 
11) TSP-15 Sy.No. 73/3 (Goudappa Yenkanagouda Patil) of Kardigudd S A village 12) TSP-17 
Sy.No. 130/2 (Pakirappa Tayappa Dakanal) of Maninagar villageof Badami and Bagalkote Taluka of 
Bagalkote District.under TSP Programme, through Bore well Irrigation , including Design, Supply, 
Installation, Testing and Commissioning. on turnkey basis under fresh Grant of the year 2021-22 


Sri. KANDAGAL 
BASAPPA 


P Hea ENT NO 22025) [Rioht Side of Ghatanrabha Riverl 
Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (04Nos) on turn key basis of 1) TSP-8 Sy.No. 62/1 


(Rangappa Hanamappa Naykar) of Sulikeri village 2) TSP-10 Sy.No. 38/1 (Balappa Ramappa 
Aramani) of Chinchalakatti village e 3) TSP-14 Sy.No. 151/2 (Laxmappa Yallappa Talawar) of 
Mattikatti village 4) TSP-18 Sy.No. 191/4 (Manjunath Kanakappa Talawar) of Hullikeri Inam village of 
Badami Taluka of Bagalkote District.under TSP Programme, through Bore well irrigation , The Works 
included Maintenance of the entire system for a period of 2 years from the date of completion on 
turnkey basis under fresh Grant of the year 2021-22 under TSP Head for BILAGI Constituency 
(INDENT.NO.22026) {Right Side of Ghataprabha River]. 


Construction of ST communty Hall under TSP Programme (02 Nos) 1) TSP BILAGI-7 Kalabandakeri 
0 |2) TSP BILAGI-9 Halakurki of Badami taluk of Bagalkote district. Under Bilagi Consituency 
Indent.23041). 


Sri. BHAJATRIRR 
(SHRI 
BANASHANKARI 
ELECTRICALS) 


Pundalik pawar 


Construction of ST communty Hall under TSP Programme (01 No) 1) TSP BILAGI-6 Malagi of Badami 
taluk of Bagalkote district. Under Bilagi Consituency (Indent. 


Package Estimate for Providing Irrigation facilities to ST beneficiaries by drilling bore well in Sy 

No.289/1A1/B of Kundaragi Village, in Bilagi Taluk of Bagalkote District under SCP Programme, 

6 |through Bore Well Irrigation etc., complete on Turn Key tender basis with comprehensive O & M for 

period of Two years from the date of successful commissioning of system. 

Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (02Nos) on turn key basis of 1) TSP-5 Sy. No. 45/5 

(Bheemappa Layappa Olekar) of Kalabandakeri village 2) TSP-16 Sy.No. 149/18 (Yamanappa 
Construction of ST Rey Hall under TSP programme in (01 No) 1) TSP BILAGI-8 Hullikeri Inam 


Construction of ಗಾ (1) Shri. Ambigara ‘Choudayya Samudaya Bhavan in Sy No. 952/6, 
plot No. 42 in Girish layout of Sadashivanagar (Rs.20.00L akhs), (2) Near Shri. Maragamma temple in 
Haranashikhar of ward No.18 (Rs.10.00L.akhs), (3)Near Nilakanteshwar temple in Halakeri gall 
(Haranashikhari) of ward no. 18 (Rs.10.00Lakhs), (4) near KaleBhaga , Shri. Hanuman temple of 
ward No-34 (Rs.15.00Lakkhs), (5) near KaleBhaga Shri Hanuman temple of ward No-34 
KaleBhaga (Rs.15.00Lakkhs), (6) near KaleBhaga Shri. Jattingeshwar temple of ward No- ಸ 
(Rs.15.00Lakkhs)) in Vijayapur City, under TSP GRANT for the year 2021 -22 


ಪ್‌ 


39 


40 


41 


[Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (08 No’s) of Sy NO 766/3 of Toravi, Sy NO 108/B of 


[Providing irrigation facilities to the ST beneficiries (4 Nos) of Sy NO 113/2A of Kamankeri, Sy NO 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆ”ರು 


Providing Pure R.0O (Reverse Osmosis) water plant (1) near Dr. B.R. Ambedkar bhavan in tbrahimpur 
of Ward no-21(Rs.9.00Lakhs), (2) near Kalebag Hanuman temple in ward No.35(Rs.9.00Lakhs) , (3) 
near Sevala bhavan in Koujalagi tada of ward No.18 (Rs.9.00 Lakhs), (4) in Haranashikhari of ward | 
No.18(Rs.9.00Lakhs), (5) near Shri. Maragamma temple in Bhajantri street of ward No.6 (Rs.9.00 W 
Lakhs), (6) in Gyangbavadi Ambedkar colony of ward No.3 (Rs.9.00 Lakhs), (7) near Maragamma 
temple in Shahapur agasi of ward No.6, (Rs.9.00 Lakhs), (8) Kannada Government Boys School in 
Koujalagi tanda of ward No.35 (Rs 9 00 | akhs) in Vijayapur City of Vijayapur District Under TSP HEAD 
for the vear 2021-22. 

Driiling of borewell and mini water supply (1) in Banjaranagar of ward No.5 (Rs.5.00Lakhs), (2)near 
HPS School in Sevalal nagar of ward No. 4 (Rs.5.00Lakhs), (3) in the premises of Sy No. 133/6 
Adishakti temple in Sevalal nagar of ward No.4 (Rs.5.00Lakhs), (4)near Dr. B. R. Ambedkar bhavan in 
Rajput galli of ward No.11 (Rs.5.00 Lakhs), (5) near Sevalal temple in Barakotri tanda of ward No.29 
(Rs.5.00Lakhs), (6) At the end of the road in Sraswati nagar Sy No.131 of ward No.13 (Rs.5.00 
Lakhs), (7) near Shri. Mata Shridevi temple in Torvi tanda-2 (Rs.5.00 Lakhs), (8) in Konchikorevara 
street of ward No.18 (Rs.5.00Lakhs) and (9)Rejivination & cleaning of Badiger well in Rajput galli of ಕ 
ward No.10 (Rs.5.00Lakhs), (10) Drilling of bore well in the premises of Kannada Government Boys 

School No.46 in Koujalagi tanda of ward No. 35 (Rs.5.00Lakhs) (1 1)Driiling of borewell and mini water 

supply in Sceduled caste graveyard of Afzalapur takke, ward No. 2 (Rs.5.00Lakhs), (12) power 

supply to borewell of Sri. Shinu yallappa Rathod sanctioned under SCP/TSP scheme (Rs.3.00L.akhs) 

Vijayapur City of Vijayapur District Under TSP GRANT for the year 2021-22 


[Providing Irrigation Facility to ST beneficiary in the land of Sy No. 246/5 [Malakari R Chanabasagol, 


237/28 [Basappa S Nayaki] Arakeri, 1089/3 [Kallappa H Pated], 772/4 [Vittal B Jalamatti], 938 
[Babanna R Pated], 654/2 [Mahadevi B Jalamatti] Toravi, 382/1 [Gurunath Y Konnur} Jalagerl, 11K 94481601419 and 
[Somaning S Konnur], 106/1 [Anand Y Hipparagi], 114/28 [Masidda H Konnur] Lohagaon, 326/2B/1 04/2022-23 Dated: 
[Naagappa M Natikar} Villages [11 No's of bore well] of Vijayapur District under Babableshwar 17.06.2022 § 
constituency TSP FRESH GRANT for the year 2021-22 through Bore well irrigation including ss 
Pumping system and Electrification. Indent No. 2158 

providing irrigation facilities to the ST beneficiries (18 Nos) of Sy NO 604, Sy NO 651 of Atalatti, Sy NO 
103/1 of Lohagova, Sy NO 772/4 of Toravi,Sy NO 110/1A of Hegdihal, Sy NO 215/2 of Honnutagi, Sy 
NO 77/4, Sy NO 74/3, Sy NO 74/2, Sy NO 156/2, Sy NO 46/3 of Katnalli, Sy NO 143/2K, Sy NO 93/28, 
Sy NO 79/1, Sy NO 141/7, Sy NO 18/2, Sy NO 149, Sy NO 18/6 of Utnal of Vijayapur district under 
TSP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 on Turnkey basis thorough 
Bore well Irrigation , The Works include Maintenance of the entire system for a period of 2 years from 
the date of completion. (Indent No: 235171) 


Sri. Dhamnekar 


Hegdihal Village, Sy NO158/2 of Utnal Village, Sy NO125/2 Gundal Village, Sy NO 51/2 of 
H.Hipparagi, Sy NO 463/3 of Ingleshwar Village, Sy NO140/4 of Salwadgi Village, Sy NO 380/A of 
Jalgeri Village of Vijayapur district under TSP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the 
year 2021-22 on Turnkey basis thorough Bore well Irrigation ,The Works include Maintenance of the 
entire system for a period of 2 years from the date of completion. (indent No: 23526) 


104/2 of Managoli Village, Sy NO77/5 of Kadalewad Village, Sy NO 77/5 of Atalatti Village of Vijayapur 
district under TSP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 on Turnkey 
basis thorough Bore well Irrigation , The Works include Maintenance of the entire system for a period 
of 2 vears from the date of completion. (Indent No: 23526) 

Providing irrigation facilities to ST beneficiries (18 Nos) of Sy Nos of 463/5 of Ingleshwar, 66/1 of 
Kamankeri, 681/5 of Ku.Salwadgi, 2657/3 of Manguli, 357/1 of Masbinal, 110/3 of Telagi, 612/2, 612/6, 
198/1K of Ukkali Village, 1159/3 of Yaranal, 407/2 of Chikrogi, 40/2A of Dawalagi , 295/3 of 
Ahresang,414/x5 of Ballolli, 59/5 of Buyyar, 155/4 of Katnalli, 196/6 of Arakeri, 1083 of Atalatti of 
Vijayapur district under TSP Programme of MP Grant Vijayapur Constituency for the year 2021-22 on 
Turnkey basis thorough Bore well Irrigation , The Works include Maintenance of the entire system for 
a period of 2 years from the date of completion. (Indent No’ 23526) 


Providing Irrigation facilities by using Electrical Power to the Sy.no 1/* Godinal,136 Hulihyder 35/*/b 
wadaki ,62 Bailakkampur ,15 Bailakkampur ,5 Hulihder ,30 Adavibhavi ,15 Chikheda ,116 Jeeral ,100 

Basarihat ,43 Parapur , 29/*/3 a Hire kheda ,31/*2 Mailapur ,130/b Budagumpi ,51/7 Hala Samudra , 

29 K. Malttapuur ,52/*/2 Kanakagiri ,25fbp/1 Adavibhavi ,65 Mailapur,36 Malligewada and ,40/2 Veerabhadrappa 
Wadaki,73/2Hire kheda ,73/2 Hirekheda , 50/4 Hirekheda and 23/bp-3 Hatti (Akalakumpi) in 

Kanakagiri (Tq) of Koppal (Dist) ( TSP WORK) (WORK INDENT NO 21759) 


{2 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Providing Irrigation facilities by using Electrical Power to the Sy.no 29/A muradi, 32/7 Hunasihal, 16/5 

Muradi, 340/5 Koppal, 71/3, 50/7 Belagatti, 25/1 Kesalapur, 23 Kesalapur, 22/3 Belagatti, 7/a , 771e 

Belagatti, 156/1 Ryavanaki, 338/6 Koppal, 58/a Bochanahalli ,41/8 Hulasanahatti 14 Hosalli (D), 139 

Irkalgada, 28/6 Hiresulikeri, 32/1 Nilogipura, 41/3 Kallalli 139/4/1 Kukanpalli 40/5, 40/7 Veerabhadrappa 
Hanumanahalli, 102 Chikkabobbanal, 498/b Betageri, 56/4, 56/5 Hatti, 34/U Hatti and 311/7 Betageri 

Taluk in Koppal District.” (TSP WORK) (WORK INDENT NO 21761) 


43 
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Providing bore well irrigation facilities by using electrical power arrangements to the Sy.No.14/E of , 
Sulikere, Sy.No.230 of Irakalgada, Sy.No.104 of Vanaballari, Sy.No.79 of Budashettinal, Sy.No.30/2 of 
Hosur, Sy.No.17/A of Achar Timmapur, Sy.No.30/10 of Gaddi, Sy.No.113/2, 6 of Chikkabommanal, 
Sy.No.26 of Uppalapur, Sy.No.33/2 of Kinnal, Sy.No.135/2 of Challari, Sy.No.93 of Hasagal, 
Sy.No.36/1 of Hiresulikere, Sy.No.40/6 of Lebigere, Sy.No.76/A of Jabbalagudda, Sy.No.14 of Shivaraj Mall 
Nageshanahalli, Sy.No.45 of Yalamagere, Sy.No.35/A of Indaragi, Sy.No.20/1 of Mukkumpi & 

Sy.No.69/A of Chamalapur villages of Gangavathi constituency of Koppal District (under TSP 

programme) {On turnkey basis) (Work indent no 21782) 


Providing Borewell irrigation facilities By using Electrical power arrangements to the SY no 33/*/5 of 
Jalibenchi Sy no 81.9/B.23/1.111/*/1.12/1 of phoolabhavi Sy no 36/5of Nilogal Sy no 28/1/2 of 
Mincheri Sy no 47/1 of Adavibhavi Sy no 13 of Jaladurga Sy no 42/2/1 of Mavinabhavi Sy no 149 of 
Gurugunta . Sy no 325 of Maski in \Lingasagur Taluk Of Raichur District Through borewell irrigation 
including design supply installation testing and commissioning pipeline irrigation system also includes 
erection of transmission line required no of transformers as per KPTCL/GESCOM norms line and 
transformer protection as per standards including power sanction etc. complete under Turnkey basis 
(UNDER TSP PROGRAMME OF Raichur MP CONSTITUENCY) On Turnkey (Work Indent No 21772) 


Krishna Kulkarni 


45 


Providing Borewell irrigation facilities By using Electrical powering arrangements to the Sy No 88/1/B 
of Vandli hosur, Sy No 75 of Sunakal, Sy No 90 of Tanamankal & Sy No 61/2 of Nagalapur & Sy no 27 
of Ichanala villages of Lingasugur constituency of Raichur District as per standards including power 
sanction etc.. Complete Under Turnkey Basis(UNDER TSP PROGRAMME }) (WORK INDENT NO 


22915) 


Veerabhadrappa.K. 


122919) ವವ P ul ನ 


Providing Irrigation facilities by using Electrical Power to the Sy.No 49 of Hanamanala, 42 of 
Hanamanala , 166 of Kyadiguppa and 31 of Tonashihala Village in Kushtagi Taluk of Koppal District. 
Turnkey basis) (WORK INDENT NO 22907) (UNDER TSP PROGRAMME) 
Construction of CC road in ST Colonies of Mallapur, Jagirnandihal and Kanasavi Villages of 
Lingasugur constituency of Raichur District (UNDER TSP PROGRAMME ) (WORK INDENT NO 


Sheku Chavan 


Devanna.A.Baradeva | 
nal 


49 


The Project 
Manager, Nirmiti 
Kendra Koppal 


Construction of Shri.Valmiki Samudaya Bhavan at N.Basapur village of Kushtagi Taluk under TSP 


Providing Irrigation facilities to 3 ST beneficiaries under TSP in Sy No.22,40/2 of Kudlur village and Sy 
No. 139 of Balched village of Gurumitkal assembly constituency through borewells including design 
supply installation testing electrification and successful commissioning of the system including O&M 
period of 2 year from date of successful commissioning of the system for the year 2021-22 turnkey 


Providing Irrigation facilities to 3 ST beneficiaries under TSP in Sy No.388 of Malhar village, Sy No. 

243 of Goudgera village and Sy No. 227 of Narayanpur village of Gurumitkal assembly constituency 

through borewells including design supply installation testing electrification and successful 

commissioning of the system including O&M period of 2 year from date of successful commissioning 

of the system for the year 2021-22 turnkey basis. .(Indent No.23065) ವ 


Providing Irrigation facilities to 3 ST beneficiaries under TSP in Sy No.19 of Yaddalli village, , Sy No. 99 
of Hattikuni village and Sy No. 216 of Vadnalli village of Gurumitkal assembly constituency through 
borewells including design supply installation testing electrification and successful commissioning of 
the system including O&M period of 2 year from date of successful commissioning of the system for 


the year 2021-22 turnkey basis.(Indent No.23064 
Construction of valmiki samudaya bhavan at Basavantpur village of gurumitkl assembly constituency 


under tsp for the year 2021-22(Indent No.23078 
Construction of valmiki samudaya bhavan at Yaddalli village of Gurumitkal assembly constituency 


under tsp for the year 2021-22(Indent No.23079) ಕಾನಿ ' ನ A'S R 


Providing irrigation facilities to ST farmers by driling Hostel & Electrification i in 45 No.25/2 or 
Halgadla and providing irrigation facilities to ST farmer by pipe line through natural stream/Bhima river 
& electrification system in Sy.No. 63 of Gudur (SA) & Sy.No. 64/2 of Shivapur and providing irrigation 
facility to ST farmer by open well & electrification in Sy.No. 96/5 of Kuralgera & Sy.No. 130 of Yedrami 
yla9e of Mags constituency under U3 for the year 2021-22. (indent No.23124) 


ಪಂ 


5ರ 
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oT 
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- of Shahapur Taluka through pipeline by natural nala & Providing irrigation facilities to 9 ST 


-69 


70 
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₹2 


providing irrigation facilities to ST Farmers by pipeline From Natural Nala with Electrification work in sy 
|No.18/2 of Bidarani village of shahapur taluka Yadgir dist For the Year 2021-22 


— [Village.(Chandramappa S/o Bhairappa) ಮ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | 


Providing irrigation facilities to 10 ST farmers by drilling borewell & Electrification system in Sy.No.241 | 
of Avur, Sy. No. 99/1 of Channur(K), Sy. 83/14 of Channnur{K), Sy.No. 29/2 of Chamanal, Sy. No.95/1 | 
of Channur{K), Sy. No. 48 of Ganganal, Sy. No. 462/4 of Kanyakotlur, Sy. No.213/8 of Hosakera, | 
Sy.No. 235/5 of Naganur, Sy.No. 53/4/1/1/A of Alda! and providing irrigation facilities to 1 ST farmer | 
from natural lake ny pipeline & electrification system in Godrihal Sy. No. 14 of Shahapur constituency | 
for the year 2021-22 (|.No.2308) ನ 
Providing irrigation facilities to 1 ST beneficiaries under TSP scheme in Sy No.211 of Gulsaram village 
of Shahapur Taluka through pipeline by natural nala & Providing irrigation facilities to 9 ST 
beneficiaries under TSP scheme in Sy No.20 (20/1) of Bommashettahalli village, Sy No.383/3 of 
tbrahimpur village, Sy. No.240/2 of Chatnalli village, Sy. No.200/2, 196/4 of Yakshanti village, Sy. 
No.215(215/4) of Gaddesugur village of Shahapur Taluka, Sy. No.108(108/1) of Wadagera village of 
Wadagera Taluka. Sy. No.175 of Hedagimudra village, Sy. No.117(117/1) of Hosalli village, 
Sy.No.107, 172/2 of M Koilur village of Yadgir Taluka Yadgir Dist through Borewell including 
Electrification, Design, supply, installation, testing and successful commissioning of the system 
including O&M period of two years from the date of successful commissioning of scheme for the year 
OLD OO UNE 


Providing irrigation facilities to 3 ST beneficiaries under TSP scheme in Sy No.236 of Yakshanti village 
of Shahapur Taluka, Sy. No.288/1 of Wadagera village of Wadagera Taluk, Sy.No.114/4 & 114/5 of 
Hedagimudra village of Yadgir Taluka Yadgir Dist through Borewell including Electrification, Design, 
supply, installation, testing and successful commissioning of the system including O&M period of two 
years from the date of successful commissioning of scheme for the year 2021-22 on turnkey basis. 


Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No. 95/2 (95) of Konkal 
Vitlage.(Chandramappa S/o Bhairappa) 


providing irrigation facilities to ST Farmers by pipeline From Natural Nala with Electrification work in sy 
No.332(332/2) of Chatnalli village of shahapur taluka Yadgir dist For the Year 2021-22 


Providing irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work ಣ್ಯ 


[|Sy.No. 77 &78 of Kollur Village.(Venu Madhav S/o Hanumantaray Nayak) | NWS NE 


Providing irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 
Sy.No. 284/1, 284/1, 280/1, 105/A & 105/E of lbrahimpur Village. 

Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No.68 of Wadagera 
Village (Hanumanth S/o Mallappa Yadagiy 

Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No.244/AA of Sa. 


Halgera Village. (Eranna S/o Mallayya) 
Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No. 20 of Kollur (M) 


Providing irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 
Sy.No. 60, 100 & 97 of Birnal Village. (Devappa S/o Bhimappa) 


Providing irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 
Sy.No. 62 of Gaddesugur Village.(Sabanna S/o Balappa ( Koppar) & Shivamma W/o Balappa) 


ರ Hl 


drilling qf bore Hl including electrification work to ST Farmer of SYN of 


beneficiaries under TSP scheme in Sy No.20 (20/1) of Bommashettahalli village, Sy No.383/3 of 
tbrahimpur village, Sy. No.240/2 of Chatnalli village, Sy. No.200/2, 196/4 of Yakshanti village, Sy. 
No.215(215/4) of Gaddesugur village of Shahapur Taluka, Sy. No.108(108/1) of Wadagera village of 
Wadagera Taluka. Sy. No.175 of Hedagimudra village, Sy. No.117(117/1) of Hosalli village, 
Sy.No.107, 172/2 of M Koilur village of Yadgir Taluka Yadgir Dist through Borewell including 
Electrification, Design, supply, installation, testing and successful commissioning of the system | 
including O&M period of two years from the date of successful commissioning of scheme for the year | 
2021-22 on tummkev basis BU BS NI SNE es | 
Providing irrigation facilities to 3 ST beneficiaries under TSP scheme in Sy No.236 of Yakshanti village 

of Shahapur Taluka, Sy. No.288/1 of Wadagera village of Wadagera Taluk, Sy.No.114/4 & 114/5 of |. 
Hedagimudra village of Yadgir Taluka Yadgir Dist through Borewell including Electrification, Design, 
supply, installation, testing and successful commissioning of the system including O&M period of two 
years from the date of successful commissioning of scheme for the year 2021-22 on turnkey basis. 


Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No. 95/2 ಖಿ of Konkal | 
Village.(Chandramappa S/o Bhairappa) ಮ 


providing irrigation facilities to ST Farmers by pipeline From Natural Nala with Electrification work in sy 
No.332(332/2) of Chatnalli village of ial tla add) dist For the Year 2021-22 


ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


providing irrigation facilities to ST Farmers by pipeline From Natural Nala with Electrification work in sy 
|No.18/2 of Bidarani village of shahapur taluka Yadgir dist For the Year 2021-22 


14 


Providing irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in| 


Sy.No. 77 &78 of Kollur Village. (Venu Madhav S/o Hanumantaray Nayak) 
Providing irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 


Sy.No. 284/1, 284/1, 280/1, 105/A & 105/E of lbrahimpur Village. 


4) 


Village. (Hanumanth S/o Mallappa Yadagiri 
7 | Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy. No.244/AA of Sa. 


Halgera Village. (Eranna S/o Mallayya 
Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No. 20 of Kollur (M) 


D Village. (Chandramappa S/o Bhairappa 
Re irrigation facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 


le ‘No. 60, 100 & 97 of Birnal Village.(Devappa S/o Bhimappa 


೧ [Providing Wi facility to ST farmers by pipe line from natural nala with electrification work in 


| |] V.NO.0 AOdESUuaUr Village. ಡರಿಡ o 0 BalaDDdad AODDa ಇ: ದ da VV/0 BalaDDa 


81 Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No. 385/8A of 
Hedagimudra Village.(Gangamma W/o Yankappa Dhankai 


Providing drilling of bore well including electrification work to ST Farmer of Sy.No.68 of Wadagera f 


v ಈ 


ಹಃ 


|W AF OYE Wms "cy ow nels omits Is sad 10 ume peed, 


His Uefa (A 

"1 a A MN IONE AME pr ev wy oY ಇ 

OP Me Ups aps" 2 ers b use Lei TM 3 \ 
EN EE NS TW a Mo VB St iE 0p wireo*! 
ae Ve Te ST carlos SN Fi bY, Eo 

5 a eT a Ug pd Fy ARS UE [AL 

SPUN BATES Gy EE SASCE VOE TANSE A A 

SIRS’ SB pA dT dy NN IE eI ey aud Ne OM SWiv ) k 
pes Swe oe Tah ute, 

ET EC TE Vay 1 
| vv: Se 4rd i “bug { 
M' Mc eM eg ie me "NR st MON EE °F ur ie © 5 or QM ere 1, 

(SCOGAESH EET” pl) e ( 


= hy eit ima! MH OM fp Peer Oe AM G8 piel Yea MB V' 
srnpnsdl! ET RE ಆ aM ೫)” 
a PW Tips Aly Wa Sis yoo On Ge 40 THM: FE pe vlout ona mit] 


" 
TE Whe! ME NN AUEE: WUE pu NUNET & NU fe 


( SANK SNSANEY MY Gna 767 MBI Lim del | 


. 


pl] 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: : 286 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್‌ ಪಾಟೇಲ್‌ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ : 14-02-2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಜಿ ವರು 


ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯದ। ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಲಯ 
ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿನಗೂಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಪಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಎಷ್ಟು: 


ಸದರಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಎಷ್ಟು। ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಪಹಿಸುತಿದ್ದಾದೆ; 


ಸದರಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನು 
ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ 

ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ! ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 

ಕ್ರಮಗಳೇಮ? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಇ 43 ಸೇಇಸಿ 2023 


4 \\e ನೇ 
(ಗೋವಿರದ ಎಜೆಶಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನೂಲ ಸಚಿವರು 

pp 


ಇ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಘ 288 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌ 

3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ | ಕಾವೇರಿ ಜಲ ಬಐಿವಾದ ನಲದ ದಿನಾಂಕ: 
ತದಲ್ಲಿ ಅದಿಸೂಲನಮಯ್ಸಗ | ಸರ್ನೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಲ್‌ 
ಲಾಯ್ಕ ರಲ್ಲ ಅಟುಸೂ ಗಿ] ಅಪೀಲ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೊಚ್ಛ 
2018ರಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂ೦ಕ:16.02.2018ರ 
ದ 
K ನಾ೦ಕ:05.02.20 ರ್ಪನ್ನು ರ್ಹಡಿಸಿರುವಂತೆ, 
ಪುನಲಗನಂದಿ್ಯೂ; ಸಲರಿ ರ್ರ ಹಾಗ ಶೇ. 50ರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 740 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 
ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾವೇರಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ | ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್‌ ಕೊಲರೂನ್‌ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವ 740 ಟಿಎಂಸಿ | ಅಣೆಕಟ್ಟೆನವರೆಗೆ 7400 ಟಿಎಂಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
i | | ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲು 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ | ವ್ರರಿಗ 483 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೀರಿನ 
ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ (Surplus water allocation and | ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು 
utilization) ಹುರಿತು ವಿಷಯವನ್ನು (ಪಾಂಡಿಚೇರಿ) ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ | ನಿರ್ಬ೦ಂಧಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಜೇರಿ ನದಿಪಾತದ 
ಜಲಾನಯನ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿಕವಾಗಿ 


ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲು ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17725 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಕರ್ನಾಟಿಕವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲು ಮೇಲಿನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ನೀರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಿಕವು ಹಾಗೂ 
ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲು ಕೆಳಗಿನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು 
ರಾಜ್ಯವು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆಂದು ರಾಜ್ಯದ 
ನಿಲುವಾಗಿದೆ. 


ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ದ  ಸರ್ನೋಚ್ಚ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮೂಲ ದಾಖೆ 
3/2021ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ 
ಕಂಡಿಕೆ ೫X೪V॥! ರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು 
ಬಳಸಲು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನೀರನ್ನು 
ಬಳಸದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ದ 
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸದರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


ಹೌದು. 


ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾವೇರಿ-ಮೈಗ್ಯೈ- 
ಗು೦ಡಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ 
ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು 
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:01.03.2021. 
ರಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ರಾಜ್ಯವಾದ 
ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಮೇರಿ-ವೈಗೈ-ಗು೦ಡಾರ್‌ 
ಲಿಂಕ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 
ಅನಮುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು: (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). 


AN 


& | ;. 1 ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು | 
ದಿನಾಂಕ:10.03.2021ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ 


ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ' 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಕೇ೦ದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಬರೆದಿರುವ ದಿನಾಂಕ:05.042022 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರುವಳಿಗಳನ್ನು 
ನೀಡಬಾರದೆಂದು, ತಮಿಳುನಾಡು  ಕೋರಿರುವಂತೆ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಜನೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಾರದೆಂದು 
ಮೆತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸದಂತೆ 
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ 
ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು 
| 


ರಾಜ್ಯವು ಪುಸಾಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ 
ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, 
ಕರ್ನ್ವಾಟಿಕದ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ 
ದಿನಾಂಕ:24.03.2022 ಮೆತ್ತು 25.03.2022ರಂದು ಅಧಿಕೃತ 


ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾ೦ಕ:06.04.2022ರಂದು 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ 
ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಾವೇರಿ-ವೈಗೈ-ಗುಂಡಾರ್‌ ನದಿ 
ಜೋಡಣೆ ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸದಂತೆ, 
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯವು 
| ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 
ವಿಧೇಯಕ 131ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದಾವೆ 3/2021 
ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 


ಈ) | ರಾಜ್ಯದ ಕಾವೇರಿ ನವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು | ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಗಡ ವಳಿಗುಂಡ್ಗುವರೆಗೆ 91 ಔಎಂಸಿ 


ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಡೆದು ಬಳಕೆ| ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಬಳಿಕೇಯ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


{ REN pe, [4 Hy eV 3 | 

| ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಾಗಿ | ಹಜುವರಿ  ಬಳರು  ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಂದು | 
& ) ಅಂದಾಜಿಸಿಲಾಗಿಯ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವ್ಪೊಜ್ನ 
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ” ರಾಜ್ಯವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವ್‌ 


ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿಷಲ್ಲು ಕ್ರಿಯಾ | 
ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನ 
ಕತೈಗೊಂಡಿದೆಯೆಳಿ ಕಿಯಾಯೋಜನೆ ಯಾವ: 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


(Surplus water) ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು | ದಾವೆ 3/021: ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಂಶವನ್ನು 


ಮೇಲಿನಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ | ದಿನಾ೦ಕ:16.02.2018ರ ಸರ್ವೋಚಜ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 


A A | ಬಿನಾ೦ಕ:05.02.2007ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, | 
ನಯಾಲಲಬ ಈರಾ ಲಯಗಳು | ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಗೆ 
ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ನಂತರ 1892 ಮತ್ತು | ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತ 1892 ಹಾಗೂ 1924 ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು | 
1924ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕರಾರುಗಳು | ಅಸಿತ್ಸದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ತದಲ್ಲಿವೆಯೇ? (ಮಾಹಿತಿ 


ನೀಡುವುದು) 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. Pi 


ಜಲಸಂಪನ್ರನ್ನಲ ಸಚಿವರು 
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ಕರ್ನಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 29 | 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಡಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14-02-2023 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ; ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು 


ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ  ಎನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ;ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ 2022ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸದಸ್ಯರ 7ನೇ ರಾಜ್ಯ 
ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು|ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿಯೇನು; ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು ೦6 ತಿಂಗಳ 


ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನವನ್ನು 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ, 
ಪರಿಷ್ಕತ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ: 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನ।ಮೇಲಿನ ಉತ್ತರದಿಂದ ಉದ್ದವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮತ್ತು ಮರಣ ಉಪದಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಳಿಕೆ 
ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 
ಹೆಚ್ಚೆಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ:; 
(ಉ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂ: ಆಇ ೦2 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2023 


ed 
(ಬಸವರಾಜ ಜೆನಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್‌.ೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) 
ದಿನಾ೦ಕ: 14.02.2023 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ | 
| ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


_ಪ್ರಶೆ 
ಕಳೆದ ಮೂರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಂಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವಕೀಲರನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ 
ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವರ್ಷಾವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಈ ವಕೀಲರುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳು 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಆದೇಶಗಳು ಸರ್ಕಾರದ. 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ; 


(ವರ್ಷಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನು ಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಇ) 


(ಈ) 


(ಉ) 


ಕೇಸುಗಳನ್ನು 


WN 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 


ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ 
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಂಭಾವನೆಗಳೆಷ್ಟು: (ವರ್ಷವಾರು 
ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ವಕೀಲರಿಗೆ 
ಸ೦ಬಳ, 


ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿೀಲರುಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ 
ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ 


ರೀತಿ ವಾದಗಳನ್ನು 
ಮಂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ 


ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ 


ವಕೀಲರುಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು 


ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಪಡೆದು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದೇ; ಈ 
ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಲಾ-ಎಲ್‌ಎಡಿ/46/2023 


ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಪರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು 
ಮಂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕಾನೂನು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ 
ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 
6(1)(0ರನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರತ್ತಾರೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಸರ್ಕಾರ 
ವಕಿಳಿಲರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
(ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) 
ನಿಯಮಗಳು 1977 ರ ನಿಯಮ 23ರನ್ವಯ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಬಿಪ್ರಾಯ 
ಪಡೆದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


| fle 
UA AN 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) | 


ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಅಮಬಂ೦ಧ-!1 


ಸ ದಿನಾ೦ಕ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ § 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 23.05.2019 
| ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ |1ನೇಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 11.05.2019 
| ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ |2ನೇಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 01.09.2019 
| __ |:ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |3ನೇಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 08012019 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


02 | ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


21.11.2022 


ಬಳ್ಳಾರಿ | 


ಬಳ್ಳಾರಿ | 12.03.2020 
': | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ [| ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು [| 23042021 
—ಾಗಲಕೋಟಿ | ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | ಉಂ 
' [ಬಾದಾಮಿ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 18.05.2022 
_ |ಜಮಖಂಡಿ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 19082022 | 
[ಮುಧೋಳ್‌ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀೀಲರು | 19032022 | 
| [ಬೀಳಗಿ 
| ಹುನಗುಂದ 
| | ಬೆಳಗಾವಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 
— | ಆಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು! 
[ಚಿಕ್ಕೊಡಿ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿಪಕೀಲರು 
—ೋಶಾಕ್‌ | ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 0೫072019 
' |ಖಾನಪುರ್‌  [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 
[ರಾಯಭಾಗ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 
| |ಹುಕ್ನನ [|ಅಷರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು 
'  |ಸವದತಿ ೧ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು 
' [ರಾಮದುರ್ಗ ನ ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 29.01.2022 
[ಬೈಲಹೊಂಗಲ | ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 30.01.2023 
ಬೀದರ್‌ | 
' 06 [ಬೀದರ್‌ 
ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ‘| 1110202 
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ | 
ಚಾಮರಾಜ ನಗರ 07.01.2021 
[ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ  ೧ಂ೧ಂಧ|ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 04.02.2022 
ಚಿಕಮಗಳೊೂರು | 
08 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  |ಜಿಲ್ಲಾಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 
' |ಕಡೂರು [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 15.03.2022 
 |ತರಿಕ್ಕ್‌ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 26.05.2022 
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ಚಿಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ 
09 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಜಿಲ್ಲಾಸರ್ಕಾರಿವಕೀೀಲರು | 18022019 
_. |ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ  |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 25022019 
[ಚಿಂತಾಮಣಿ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 18012020 
°° ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
' |ಚಳಕೆರೆ  |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 12012002 | 
' |ಹೊಳಲ್ಕೆರಿ  |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು "| 300720 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 04022022 
| |ದಕ&ಿಣಕನ್ನಡ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 05.01.2023 


| | 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 
ದಾವಣಗೆರೆ 
 |ಹರಿಹ್‌'  [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 1503202 
[ಹರಪನಹಳ್ಲಿ [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 23.04.2021 
ಧಾರವಾಡ 
[ಧಾರವಾಡ [1ನೇಅಪರಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 26122019 | 
—_ಾರವಾಡ [2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು [೧6೦12020 
| |ಹುಬ್ಮಳಿ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 04.02.2022 | 
ERTS TST JOR 
09.02.2022 
09.03.2022 
' [ರೋಣ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 


ಸನ 

' | ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 23.05.2022 

| ಅರಕಲಗೂಡು |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 01062022 

| ಜನುರಾಯಪಟ್ಟಣ | ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿವೋಳಅರು | 110209 

SSG — oes ss 

' |ಸಕಲೇಶಪು ರಂ [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 04082022 
ಹಾವೇರಿ | 

ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 

-—ಹರೇಕರೂಲ್‌ | ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 26.09.2022 

[ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 


ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 22.10.2021 
ತಲಬುರ್ಗಿ | 


ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 28.01.2022 


06.01.2020 


' [ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಅಪರಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 27.02.2019 
[ಕಲಬುರ್ಗಿ ೧1 ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 07.02.2023 
[ಆಳಂದ ೧999 | ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 07.02.2023 


ಕೊಡಗು (ಮಡಿಕೇರಿ) 
ಕೊಡಗು (ಮಡಿಕೇರಿ) | 
 |ವಿರಾಜೇಟಿ - |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 
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| 


ಕೋಲಾರ 


ಕೋಲಾರ 

[ಮಾಲೂರು |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀೀಲರು | 17032002 | 
ಕೊಪ್ಪಳ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 

|ಕೊಪಳ 


ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 07.06.2022 
ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ' 17.03.2022 


| ಮಂಡ 


ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 21.03.2022 


' [ಮದೂರು  |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 0408202 
' |ಮಳವಳ್ಲಿ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 30072022 
_ |[ಕೆ.ಆರ್‌ಪೇಟಿ | ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು - | 02082022 
—ಾಗಮಂಗಲ .! ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಳೀಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 17.03.2022 
ಮೈಸೂರು 
' ಮೈಸೂರು 
| [ಮೈಸೂರು 01.06.2017 
[ಹುಣಸೂರು  [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 020822 
| ನಂಜನಗೂಡು [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 04೦820200 
| ಕೆ.ಆರ್‌'ನಗರ 
‘| _ |ಟಿ.ನರಸೀಿಪುರ'  [ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 19082002 | 
ರಾಯಚೂರು 
23 ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 27.01.2022 
ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 21.12.2020 
ರಾಮನಗರ 
30.05.2022 
| | ರಾಮನಗರ 30.05.2022 
ಶಿವಮೊಗ, 
| 
09.03.2022 


ತುಮಕೂರು 


'  |ಮಧುಗಿರಿ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 

| ತುರುವೇಕರಿ  |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀೀಲರು | 2007202 

| | ಕುಣಿಗಲ್‌ 

'  |ಶಿರಾ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 
ಉಡುಪಿ 

ಉಡುಪಿ 

|| ಕುಂದಾಪುರ 


ಉತರ ಕನ್ನಡ 


(ಕಾರವಾರ) i 
 |ಶಿಸಿ ಇ |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು " | 27022019 
 |ಯಲ್ಲಾಪರ'" |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 1108202 ' 
[ಕುಮಟ 


- ವಿಜಯಪುರ 


ವಿಜಯಪುರ ,ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು ಶಂ 
|" | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು 
| [ಸಿಂದಗಿ 
| ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ | ಅಪರಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು" | 10112021 | 
 |ಇಂಡಿ -  |ಅಪರಸರ್ಕಾರಿವಕೀಲರು | 3007202 


ಯಾದಗಿರಿ 
30 | ಯಾದಗಿರಿ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ನ 06.02.2023 


' | ಶೋರಾಪುರ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು | 23.09.2022 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟಿ 108 ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು/ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ 
ವಕಿೀಿಲರು/ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಅನಮುಬಂಧ-3 

ವೇತನ ಸಂಭಾವನೆ ಒಟ್ಟಿ 
(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) 
2019-20 3,15,08 ,014 1,91,48,500 5,06,56,514 
1 2020-21 5,66,28,141 1,68,86,336 7,35,14,477 
2021-22 3,09,65,484 1,09,13,532 4,18,79,016 


ಒಟ್ಟಿ | 11,91,01,639 | 4,69,48,368 | 16,60,50,007 


ಸಂ 
€೨) 


€) 


3 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ 


ಬುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಬ್ರೆಲ್ಲೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ : 291 
ಸದಸ್ಯರ ಖಸರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಎದ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಚಿವರು 


ಶ್ರೀ ಹುಮೂರಸಷ್ವಮಿ ಹೆಚ್‌.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) 
14.02.2023 
ಜಲಸ೦ಬಸನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


(ಬರಿ ಯೆತ್ಸೆ ಮದ್ಯಮ ಬ೦ನಯರಿ) 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

2019೩3 ಆಗ್‌ ಮಯಾಖಯಿಂದ ದಃ 
ದಿಬಾ೦ಕಳದಬರೆಗೆ ಕಎವೀರಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ನಿಗಮದ 
ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ! ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲಅಯದಂದಯೆಯ್ಟು: (ನೇ ವಂದು ಯತು 
ವಖಿಧೂಸಸೆಭೂ ಕ್ಲೇತ್ರವಂರು ಸ೦ಖೂಣಃ' ಮಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ರ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಯನಮದವನ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು €೨ರುಸರಿಸಲೂಗುಃೆ 
ಮೇಂನದಂ೦ಡಗಳೇಮು,: (ನಲಖೂಣ  ಮಮಎಯಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 

2019ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಜೆಯಿಂದ ರ 


ದಿಬಾ೦ಕದವರೆಗೆ ಈ ವಿಗಮುದ ವತಿಯಿಂದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜಖಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಯುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ತಂರೆತೆಯ್ಯ 
ನೀತಿ ಅಮುಸರಿಸಿರುವುದು ಸಕ" ರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಲದಿದೆಯೇ;: ಜಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 6 ಬಗ್ಗೆ ಸಕೋೀರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;  (ಸ೦ಪೂಣ' 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


1 ರ ವಿಗಮದ ಬತಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ! ಟೆ.ಎಸ್‌.ಮಿ 


ಯೋಜಬೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಿಎಮಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬರ ಮು? 
(ಸ೦ಖೂಣ' ಮಹಿತಿ ನೀಡುಪುದು) 


ಪಂಖ್ಯೆ; ಜಪಂ೦% ೦೦೨ ಎಂಎಲ್‌ಎ 2023 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಜಲ ಸೆಲಂಖಬ್ನೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂಟೀರಿ ನೀಲಂರರಿ 
ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 2019ನೇ ಆಗಸ ಮಾಯೆಯಿಂದ 
ಜನವರಿ -2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎನ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಜೀ ವಾರು ಮೆತ್ತು ವಿಧಾನಸಭ 
ಕ್ಲ ತ್ರವಂರು ಬಿಡುಗಡೆಯೂದ ಅನುದಾನದ ವಿೀನರಗಳಯ್ಟು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಎಸ್‌ಸಿ & ಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2013 ಮತ್ತು ವಿಯಬುಗಳು 


2017  ರಯಸ್ವೆಯ ಕೂಗೂ ಸೆನ್ನೂೀಸ್ಯ ಮುಖ್ಯೂಮು೦ತ್ರಿಳ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲಾಜ್ಯ ಅರುಸೂಚಿ ತ 
ಜೂತಿಗಳ/ಅನಮುಸೂಚಿ ತ ಬ೦ಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರಿಚತ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಿದ೦ಂ38  ಕನಮಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಯ 
ಕ್ರಿಗೊಲಚು ಅನುಬೂಸನವಸ್ನು  ಆಧೀೀಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕಿಲಕೂಲಕೈ ಯೊರಡಿಸಲೂಗುವ ಸುತೋಲೆಯಯರ್ವಯ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 

ಕನಷೀರಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಗಮ ಮಖ್ಯಾಯ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ನಲ್ಲೂರು/ವಿಧೂನಸಭಬಎ ಂ ಕ್ಲೇತ್ರದಸ್ವಯ ಬೇಡಿಕಿಯಯನ್ನು | 


ಅವಲೋಕಿಸಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇನಿಛಾಸಸಬಎ/ಯಲೋಕಸಭಎ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಕ್ರಮ ಖ್ರೂಧಿಕಎರದ 


ಅನುವಮೋದಟಿ ಬಡೆದು ಹಂ೦ಚಿ'ಕ ಮೂಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರರೂ ಟಕ ರಾಜ್ಞಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಯತ್ತು 
ಅನುಸೂಚಿ ತ ಖ೦ಗಡಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಖರಿಸೆ್‌ | 
ಅನುಮಬೋದಿಸಿರುವ ಕಿಯಾ  ಯೋಜಖಬೆಯಯಸನ್ವಯ ಖ್ರಸಕ್ಕ 
ಇಂಲಿಸಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಹೀಗೂ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಂಎಖೆಗೆ ಕತಲಚಿ ಕಯಾಗಿದುವ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 50% ರಯ್ಯು ಅಮುಬೂರವನ್ನು ಇಲಾಖೆ 
ಪ್ರಸಎಪಿಸಿದುವಿ  ಸಎಮೇನ್ಯ  ಕಂಮೆಗಾರಿಗಳಿಗೆ  ಖ.ಜತಿ/ : 
ಖೇಬಲಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಎವಿಸ್ನೀಣಃ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ | 
ಉಖಯೋಗಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಳಿಕೆ ಅನುಬೂವದಲ್ಲಿ ಚರಿಶಿಷ್ಟ ಜಂತಿ ಮತು ಖರಿಶಿಯ್ಟ | 
Wಂಗಚಿದ ಜನರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೈಯಕಿಕ ಯತ್ತು 
ಸವಿಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಿೀಂಗೂ 
ಮೊಲಭೂತ ಸೌಕಳಯೇ' ಗಳಾದ ರನ್ನೆ ಸಮುದಂಯ ಬವನ | 
ಇತವ್ಯದಿ ಕಂಮೆಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಖೇಯೋಗಿಸಬೇಕಿರುತದೆ. 


| 


ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕಿಯೂಗಿರುವ  ರ.250.00 
ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗಮಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹ್ರೈಸ್‌ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿಮ ಣಜ್ಜಿ ನೀಡಚುವಲತೆ 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


AN 
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ID 
(ದೊವಿಂದ ನ6ಟರಟೊಂಳು 
ಜಲ ಪಂಪಮ್ಯೂಲ ಪಜಿವರು 


pa 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್‌.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ಇವರ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ.291 ಕ್ರೈ ಮಾಹಿತಿ 


ಅಮುಬ೦ಧ 


2019ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ! ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಪ) 


OT ಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 
ಸ ತ 
ಫ್ಲೇತ್ರ 2022-23 2022-23 
2020-21 | 2021-22 | (ಜನವರಿ | 2019-20 2021-22 | (ಜನವರಿ 
SR MARY | ಅಂತ್ಯಕ್ಕು) _ 
ಚ್‌.ಡಿ.ಕೋವೆ ೬೧47 0.582 1.154 1.310 
[ನಂಜನಗೂಡು 299 | 1109 | 15 | 14 
ನ 2698 087 1296 ೨70 
ಟ.ಸೆರಸೀಯರ SO TN 
ಚಂಟುಂಡೇಶ್ನಂ [9 | 1168 | 0003 | os | 38 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 237 | une | uu | 26 
ಪಾಹಿ ~~ | sn | io 
ಪಿರಿಯಚಟ್ಟಣ 1.100 120 | 110 | 320 
ಚಂಟುರಂಜನಗರ a6 | 078 | 310 | 7010 
ಗುಂಡ್ಲುಬೇಟಿ 220 | 027 | 0808 | 250 
ಂಲ್ಲೇಗಾಲ B19 | 172 | 1485 | 7.489 
ರು 3.278 2109 | 1160 | 2078 
ಪಟ್ಟ 16 | 000 | 000 | 13/6 
MET ass | 1909 | 180 | 0590 
ಯ್‌ 41.191 1.243 20 | 0000 
MR 6.989 2018 | 140 | 0080 
ಈತಳಖುರ 28108 | 828 | 2380 | 10450 
& 660 | 831 | 0540 | 000 
ಮೇಲುಕೋಟೆ 2591 | 0 | 08 | 1000 
SA 1879 82 1.922 0450 
ಬಾಗಮುಂಗಲ 8363 1.862 0.829 054) 
ಮಾಗಡಿ 12.639 70 | 0m 1.230 
ಸುಡಿಕೇರಿ 3.150 100 | 40 | 090 
ಅರಕಲಗೂಡು 3608 | 1650 | 1130 | 1630 
ಸೀಬೆ 000 | 020 | 2/90 | 000 
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗತ್ಣಮಾಂತರ |" 0.000 0.000 | 1090 ೧.೧00 
ಮುಡಾ 3209 | 008 | 090 | 140 
|ತುಮಯರು ಗ್ರಯಂಂತರ' 1.087 087 | 238 | 2811 
ತುರುವೇಕೆರೆ 7.056 036 | 0000 | 207 
ಕುಣಿಗಲ್‌ 00 | 021 | 000 | 01/7 
ಶ್ರಬಾಖೆಟಗೊಳೆ 0157 008 | 000 | 0165 
ತಿಚಟೂರು 3.088 0.977 | 0.76) 1.658 
'ಅರಸೀೆರೆ 2.545 ‘000 | 000 | 1250 
ಚಲ್ಳಬಂಯರನಹಳ್ಳಿ ' 308 | 0616 | 1960 1.310 
ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಮರ 1 2360 | 6130 | 010 | 200 | 0.90 
ಸೋಮವಾರಬೇಬೆ 1570 | 020 | 200 | 059 
ಹೊಳೆಸರಸೀಮುರ 6980 | 690 | 300 | 090 
ಬೇಲೂರು 10 | 0810 | 100 | 040 
ಹೀನ 1.290 3390 | 500 | 01/0 
ಚಳಿುಗಳೂರು 0.000 3290 | 5.000 0.540 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 3190 | 00 | 100 | 0.150 
ಮೂಡಿಗೆರೆ 1550 | 1460 a0 | 500 | 030 
as féerded OO | 7830 | 190 | 0540 | 5000 | 0.680 
ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ] 124.17 | 204.55 | 71.41 74.56 63.91 143.16 50.43 


File No. DPAR/11/SMS/2023-DPAR_SERV _I-DPAR (Computer No. 1009694) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ; 292 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್‌.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಎ.ಸಿ.ಬಿಯಿಂದ।ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 
ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). 


ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ೦1 


ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 13 

(ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) 
ಈ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ|ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ;(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ನೀಡುವುದು). ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಕಳೆದ ೦3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಕಡತವನ್ನು 
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೇಷ್ಟು, (ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). | 

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ 
ತಿಂಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಂ.ಐಂ.ಆರ್‌|ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 
ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರಗತಿ|ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಜಸು 
ಶ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆರವರ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಹೆಯಾನ ಈ 
ನೀಡುವುದು). ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಉ) |ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ|ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ 

ಜರುಗಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ 

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೇ 

ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
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ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ/ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 


ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೇಷು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 1 ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ 2023 (ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 


~~ 


ಫೆ ಮ ; KS ~~ ES ಬ ‘ A as 
Geneiaued irom eUuice Dy G JAGADEESHA, CMO BGS). SOIT SETREATR, CHMOD on IZ. ICT OTD 


( ಅನುಬಂಧ 


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳು 


24.03.2018 


ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌!(ಕಿ.ಶ್ರೇ) 


| ಅಧಿಕಾರಿ, 


ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಂದಾಯ 
ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪಿ 
ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 
ದಿನಾಂಕ:೦4.01.2018 ರಂದು ಎಸಿಬಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ.೦1/2018 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 
ಸದರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ. 
ಅಧಿಕಾರಿಯು  ಉಪವಿಬಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಂದಾಯ 
ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ | ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ 
ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ | ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಬೀ ಅಂತಿಮ 
ದಿನಾಂಕ:19.03.2018 ರಂದು ಎಸಿಬಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ.೦3/2018 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ | ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು 

ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ. 


ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾದೀನಾಧಿಕಾರಿ,  1.0೦9.2018 ೦7.೦2.2019 | ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ 

ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ, ಅಥಣಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 

ದಿನಾಂಕ:31.03.2018 ರಂದು ಎಸಿಬಿ ಬೆಳಗಾವಿ 

ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ.೦4/2018 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 

ಸದರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು 

ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ. | 

ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕೆ.ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮ, ವಕೀಲರು, ೦8.೦1.2020 | ೦6.07.2020 | ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ 
§ 


ಸಿಆಸುಇ 10 ಕೆಇವಿ 2020 


ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬಿ' 


ಶ್ರೀ 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಕಿ.ಶ್ರೇ) 


ಅದಿಕಾರಿ, 


ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್‌ 


ಸಿಆಸುಇ 51 ಕೆಐವಿ 2018 


3. | ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ 


ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಕಿ.ಶ್ರೇ(ಸ್ವ.ಪ್ರ) 


ಅಧಿಕಾರಿ, 


ಸಿಆಸುಇ 107 ಕೆವಿ 2018 


ಡಾಗ॥ 
ಮಧುಕೇಶ್ವರ, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಕಿ.ಶ್ರಲ) 


ಅಧಿಕಾರಿ, 


ಕುಂದಾಪುರ, ಇವರು ದಿನಾಂಕ;19.09.2019 ರಂದು 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:೦5/2019 ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಸತ್ರ (ವಿಶೇಷ) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 
ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶೋಧನಾ ವಾರೆಂಟ್‌ ಪಡೆದು 


ಸಿಆಸುಇ 139 ಹೆವಿ 2019 


ಕ್ರಮ | ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 


ದಿನಾಂಕ:19.09.೭2೦19 ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯು 
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದ ವಸತಿಗೃಹದ ಶೋಧನೆ 
ನಡೆಸಬಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಂಗ ಶೋಧನೆಯಿಂದ 
ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂ.53,000/- 
ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಅಆಪಾದಿತರು 
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ 
ಸೂಟ್‌ಕೇಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ರೂ.75,000/- ಗಳು 
ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,28,000/- ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, 
ಆಪಾದಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು 
ದಿನಾಂಕ:18.09.2019 ರಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ 
ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವಂತೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌ ಡಿ 
ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 
ರೂ.1,80,000/- ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಖಚಿತ 
ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು 
ಸೂಚಿಸಿ, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌. ಡಿ 
ಇವರು ನಗದು ರೂ.1,80,000/-ಗಳನ್ನು 
ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 
ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ರೂ.3,08,000/- 
ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ. 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಾ & ಕೈ ದಿ:18.12.2019 | ೦೨.೦7.2020 | ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು | ರಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ' 
'ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಎಸಿಬಿ ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. | ಪೂರ್ವಾನ್ಸ್ವ 

ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:18.12.2019 ರಂದು | ಯವಾಗುವಂ 

ಡಾ! ಎಂ.ದಾಸೇಗೌಡ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಹಿ.ಶ್ರೇ) ಅಧಿಕಾರಿ, | ತೆ 

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ,  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ, | ದಿನಾಂಕ:14. 

ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, | ೦2.2020 

ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಮೊ.ಸಂ:12/2019 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು 
ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅದೇ ದಿನ ದಸಗಿರಿ 
ಮಾಡಿ, ದಿನಾಂಕ:18.12.2019 ರಿಂದ 
೦3.01,2020ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ 
ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣ. 


6. | ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ಬಾಬು, | ಆದಾಯಕ್ಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ | ೦3.10.2020 | 30.04.2021 | ಎಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಕಿ.ಶ್ರೇ) ಅಧಿಕಾರಿ | ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ 


ಡಾ.ಎಂ.ದಾಸೇಗೌಡ, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಹಿ. ಶ್ರೇ) 


ಸಿಆಸುಇ 21 ಕೆಐವಿ 2020 


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳು 


ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಮನೆ ಮತ್ತು 
ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಶೋಧನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ 


ಇರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಕರಣ. 


ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 27.1.2020 11.10.2021. | ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 

ಸದರಿಯವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, 

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ 

ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಧೀನ 

ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಭೂ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 1 

ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂಚದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 

ಸದರಿ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ಮಣಿ 

ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್‌ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 

ಇತರೆ 7-8 ಜನ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ 

ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, 

ಸದರಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್‌ ರವರು 

ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 

ಸಾಲದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್‌ 

ಚೆಕ್‌, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 

ಬಡ್ಡಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು 

ಅವರ ಗಂಡನಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ರೋಯ್ಲಿ ಜೋಸಪ್‌ ಪಾಯ್ಸ್‌ 

ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 

ಆಧರಿಸಿ ಘನ 23ನೇ ಅಡಿಷನಲ್‌ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಮತ್ತು 

ಸೆಷನ್ಸ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್‌. 

ನಂ:35/2020 ರಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 

ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್‌. ದೂರಿನ 

ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:೦7.11.2020 ರಂದು ದಾಳಿ 

ನಡೆಸಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸುವಂತೆ 

ಎಸಿಬಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. | | 


ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ | ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಲೀನ್‌ ಬದಲಾದ 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಗದಗ | ಕಾರಣದಿಂದ  ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಿಆಸುಇ 81 ಕೆಐವಿ 2020 


ಡಾ॥ ಬಿ.ಸುಧಾ, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌(ಕಿ.ಶ್ರೇ) ಅಧಿಕಾರಿ 


ಸಿಆಸುಇ 89 ಹೆಇವಿ 2020 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ರುದ್ರೇಶ್‌, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌. (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) 


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳು 


ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಗದಗ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ 
ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ:14/2020 ರಂತೆ 
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ. 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಬಲ್ಲ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ 
ಅಧಿಕ ಆಸ್ಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ. 


ಪ್ರಕರಣವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಆಸುಇ 47 ಕೆಇವಿ 2021 


ಶ್ರೀ  ಎಲ್‌.ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್‌, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌. (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) 


ಅಧಿಕಾರಿ 


07.೦4.2022 


ಸಿಆಸುಇ 68 ಕೆಐವಿ 2021 


ಶ್ರೀ ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್‌, 
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌. (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) 


ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಬಲ್ಲ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ 
ಅಧಿಕ ಆಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ 


ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ. 
ಸಿಆಸುಇ 37 ಕೆಇವಿ 2022 
1. | ಆರ್‌.ಲೀಲಾವತಿ, ಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ | 17-05-2022 
ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ | ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
(ಪ್ರಸುತ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್‌ ಎಸ್‌. ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
ಕೆ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಮೂನಾಗಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, 
ಸಿಆಸುಇe ೦3 ಸಉಇ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು 
2022, ದಿನಾಂಕ: 29-10-2021ರಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ 
ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 
ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮ್ಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
50/202, ಕಲಂ 7(), (4೩, 8 ಭ್ರಷಾಚಾರ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ, 1986ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
| ಸಾಕ್ಸ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶೋಧನಾ ವಾರೆಂಟ್‌ನ್ನು 
| 


ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ; 28-04-2022ರಂದು ಪಂಚರ 
ಸಕ್ಷಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ 
ಕಛೇರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 
ಆರೋಪಿತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್‌.ಲೀಲಾವತಿ, ವಿಶೇಷ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ 


ಕ್ರಮ 


"ಇ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
WE ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
12. | ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್‌ ಸಿ | ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಗಿ ನಿಯೋಜನೆ 
ಗಂಗಾದೇವಿ, ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ | ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸುತ 
ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ ೦5 ಅಕೋ 


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳು 


ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 
ದ ದಿನಾಂಕ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಿಟಆಸುಐಣ ೦5 


ಅಕೋಇ 2021 ದಿನಾಂಕ: 29.01.2022ರಲ್ಲಿ 
ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಮೊಕದ್ದಮೆ/ ಇಲಾಖಾ 
ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ 
ಪುನರ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಅಸುಜ ೦5 


ಸರ್ಕಾರ ಸಚೆವಾಲಯ. 


ನಿಆಸುಣ ೦5 ಅಕೋ | 2021 ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021ರಲ್ಲಿ 
ದಿ:28.07.2021ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 


ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ಅಕೋಇ 2021 ದಿನಾಂಕ: 19.05.2022ರಂದು 
ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲು ಲಂಚ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 
19(1(ಿ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ 
ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಂಐ 10 
ಎಡಿಇ 2೦22, ದಿನಾಂಕ:31.01.2022ರಲ್ಲಿ 
ದಿ:೦7.01.2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ ೦2 ಅಕೋಇ 2022 
ದಿ:೦4.07.2022ರಂದು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ವಿರುದ್ದದ 
ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಮೊಕದ್ದಮೆ; ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್‌ 
ಸ್ಲಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 77 ಎಡಿಇ 


2021 


ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬುಜ ಆರ್‌, 


ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಗಿ ನಿಯೋಜನೆ 
ಮೇರೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ 
ಸಹಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸರ್ಕಾರ ಸಚೆವಾಲಯ. 


ಸಿಆಸುಐ ೦೭2 ಅಕೋಣಇ 


೭2೦2೭2 


ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ 


ಗಂಗಪ್ಪ ಹಾಲಗಿ 


ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಅಗಿ ನಿಯೋಜನೆ 
ಮೇರೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


2022 ದಿನಾಂಕ: 20.12.2022ರಲ್ಲಿ 
ದಿ:25.1.2022ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


YOTE 2 (Atta...ment : 293.pdf} 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಲ್‌-2 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ" 


ಹೆಸರು, ಎಂ.ಆರ್‌.ಪ ದರಪಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಈ ಸಿಎಲ್‌-7 ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು 
ಅಲ್ಲಿನ ತಂಗುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ 
ಸಿ.ಎಲ್‌.07 ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ ದರದಲ್ಲಿ 
ಮದ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, 
ಸದರಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌ (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) 


ಬಂದಿದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 147 ಸಿಎಲ್‌-2 ಸನ್ನದುಗಳು 
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸನ್ನದಿನಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 89 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 
ರೂ.7.69 ಲಕ್ಷಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 183 ಸಿಎಲ್‌-7 
ಸನ್ನದುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸನ್ನದಿನ 
ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂದರ್ಶಕರುಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 57 ಸಿಎಲ್‌-7 


ಸನ್ನದುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಯ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು 
ಹಾಕಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂತಹ 
ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ 
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
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ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್‌-7 
ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಳಿಯಾದ ಮದ್ಯದ ವಿವರ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಿ.ಎಲ್‌.07 
ಸನ್ನದುದಾರರು ಅಗತ್ಯ ಮೀರಿ ಮದ್ಯ ಎತ್ತುವಳಿ 
ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸನ್ನದುದಾರರುಗಳೇ 
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ್ಯೂ ಅವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರ 
ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮ  ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು 
ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಪ್ರತಿ ಸನ್ನದಿನಿಂದ 

ಸರಾಸರಿ ಮದ್ಯದ 

ಎತ್ತುವಳಿ (ರೆಟ್ಟಿನ 
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ) 


2019-20 


7A — 
3S 


3 
4] 202223 
(ಜನವರಿ 186 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಸನ್ನದುಗಳು 
ಸಿಎಲ್‌-2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ 
ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್‌-7 
ಸನ್ನದುಗಳು ಪಾರ್ಸಲ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿರುವ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಸನ್ನದುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ 
2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿ,ಎಲ್‌.07 
ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಸಿ.ಎಲ್‌.02 
ಸನ್ನದುಗಳಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವ ಎಷ್ಟು ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; (ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಸ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ನ 
ವಣಬೆಳಗೊಳ 
ರಸೀಕೆರೆ 

€ಲೂರು 
ಅರಕಲಗೂಡು 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ಸಕಲೇಶಪುರ 
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ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ' ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಯಾರೂ ತಂಗುವಂತಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ 
ಸಹ ಸಿ.ಎಲ್‌.07 ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 


ಮದ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆಯೇ, ಮಾಹಿತಿ 


ನೀಡುವುದು) 


(ಸಂಪೂರ್ಣ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಲ್‌.07 


aid ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಸಹ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾಂಸಹಾರಿ 


ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ 
ಮಾಲೀಕರುಗಳೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಇಂತಹ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


| ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2-3 ವಷ ೯ಗಳಲ್ಲಿ 


ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿರುವ ಸಿ.ಎಲ್‌.07 
ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ ನ್ನು ರಸ್ತೆ 
ಕಡೆಗೆ ಹೋಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ 
ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಅಂಗಡಿಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಇಂತಹವರ 


ದಾರಿ 


ಮದ್ಯದ 


ಹೀಗೆ ದಾಖಲಾದ 47 ಸನ್ನದು ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್‌ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನದನ್ನು 
ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಎಲ್‌-7ರ ವ್ಯವಹರಣೆ ಅವಧಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ 
ರಾತ್ರಿ 12.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮದ್ಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಎಲ್‌-7 ಸನ್ನದುಗಳು ಅವಧಿ ಮೀರಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಿಎಲ್‌-7 ಸನ್ನದಿನಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ತಂಗುದಾರರು ಮತ್ತು 
ಅವರ ಅತಿಥಿಗಳು ಊಟ ಉಪಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯ 
ಸೇವನೆಗೆ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಲ್‌-7 
ಸನ್ನದುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 
ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪಾನಕ್ಕೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸನ್ನದುಗಳು 
ಬಾರ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ ನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ 
ಕಾಣುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾರ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಅನ್ನು 
ರಸ್ತ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸನ್ನದುದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ನ್ನು 
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕರು ನೀಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
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ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಬಾರ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ ಅನ್ನು ಸನ್ನದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ | 


ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು, 74 ಸಿಎಲ್‌-9 ಸನ್ನದುಗಳು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸನ್ನದುಗಳ ನವೀಕರಣ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು 
ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ) ನಿಯಮಗಳು 1968ರ ಉಪ 
ನಿಯಮ 3(9) ರನ್ಹಯ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು . ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ /ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನದನ್ನು 
ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿ.ಎಲ್‌. 
ಬಾರ್‌ ಅಂಡ್‌ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ 
ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯದ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು "ಹಾಗೂ ಮೂಲ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನವೀಕರಣ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಇಂತಹ ಬಾರ್‌ ಅಂಡ್‌ 
ರೆಸ್ಲೋರೆಂಟ್‌ ಮಾಲೀಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | 


ಸನ್ನದು ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡದೆ 
ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನದುದಾರರ 
ವಏರುದ್ದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 79 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 44 
ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸನ್ನದುದಾರರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್‌ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


L Med 
(ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ) 
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು. 

ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ 


 ಅಬಕಾದಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಟಿವರು 


ಆಇ 01 ಅಇಎಲ್‌ಕ್ಕೂ 2023 
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ಎತತ 


ಧ್ರ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


294 
ಬಾಲಕ್ಯಷ್ಮ ಸಿ.ಎನ್‌ 
14.02.2023 


ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2022ರ 
ಆಯಷ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ-ಕೃಷ್ಣ- 
ಪಾಲಾರ್‌-ಕಾವೇರಿ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ 
ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕೇ೦ದ್ರ 
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಜಲಾನಯನ 
ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆಯೇ; 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು; 
ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಿಂದ 247 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಪ್ರಮಾಣದ ಐಬೀರನ್ನು ಸದರಿ ನದಿ 
ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣ, 
ಪಾಲಾರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ 
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯ(ರೈಟ್‌ಫುಲ್‌ 
ಶೇರ್‌) ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ಸರ್ಕಾರ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡ ಶ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2022ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕರಡು ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು 
ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಮ್ಮತವಾದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವು 
ನೆರವು ನೀಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ 
ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಗೋದಾವರಿ (ಇಂಚಂಪಲ್ಲಿ/ಜನಂಪೇಟಿ)-ಕಾವೇರಿ (ಗ್ರಾಂಡ್‌ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು) ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಡಿ 247 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಠಾ, ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನಾರ್‌ ನದಿ 
ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ತಿರುವುಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್‌ 
ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು," ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಯವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತಿಕ 
ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 11 ಟೆಎಂಸಿ ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿರುವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸದರಿ ಹಂತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಡ್ತಿ-ವರದ ನದಿ 
ಜೋಡಹಣೆಯಡಿ 18.550 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
ತಿರುವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಗೋದಾವರಿ(ಂಚಂಪಲ್ಲಿ/ಜನಂಪೇಟೆ)-ಕಾವೇರಿ(ಗ್ರಾ೦ಂಡ್‌ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು) ನದಿ ಜೋಡಣೆಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ 
ಪುರಿತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಲ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ 
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ವಿಷಯವು 
ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗೋದಾವರಿ-ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯೂ 
ಸೇರಿದಂತೆ ಪೆನೆನ್ನುಲಾರ್‌ ನದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಲ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ 
ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕೈ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ 
ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೆೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವು 
ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವದೆಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು 
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ರಾಜ್ಯವು ಕೇಂದ್ರ 


"| ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಲ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಾ ಧರಿದಾವಾನಿದರಿ ಬರ ರಾವಾ ಜಾಲಾ ವಾರಾ ರಾಜಾ ವಾ ರಾ ಜಾ ಸಾ — 


ನ ನಾ ಈ ಮಾ 


"| ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು | 


ದನಾಂಕ: 18.10.2022ರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ 4ನೇ 
ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ವ್ಛರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ದಿನಾಂಕ: 13.12.2022ರಂದು ಜರುಗಿದ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯ | 
ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯ ೭20ನೇ ಸಬೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜಲ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 36ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ  ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ | 
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
' ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೋದಾವರಿ-ಕಾವೇರಿ ನದಿ 
| ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿ-ವರದ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು 
| ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಮತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು 
ಃ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನದಿ "ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 
ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಾಲನ್ನು 
ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್‌ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರವು ಬದ್ಮವಾಗಿದೆ. 


ಮ್‌ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರ'ಹೋಳಛ 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸ ರಿ 
ಎ 


ಯ್‌ 


| 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ಹೋಬಳಿ 
ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳ ಬಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ 
ನಂಬರ್‌ 238, 242ರಲ್ಲಿ 34, 33,7 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು 

NES ಯಾವುದೇ 


ಜಮೀನು YY 


ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ/ಅನುಮೋದನೆ/ 


ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ 
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ 
ಚರಂಡಿ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಳಚರಂಡಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ 


ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು 


ಒದಗಿಸದೆ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರು 
ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿ 
ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರೂ.10 ರಿಂದ ರೂ.2 


ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 


ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವುಂಟು 


ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 
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: 14.02.2023. 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರವರು. 


(2) 
ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ed ವ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಬಾರೆ 


ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು 'ಕರೆಯಲ್ಲಡುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಿ ಉಳಿಕ 
ವಿಸ್ಟೀರ್ಣ ಏಸ್ಪೀರ್ಣ ವಸ್ಟೀರ್ಣ 
30-19 24-34 z 23 ಎಕರ 


ಗುಂಟೆ 


ಹ ಗುಂಟೆ 


ನಿವೇಶನ) 
ದುರಸಿಯಾಗಿ 
30-1] 18-15 
ಗುಂಟೆ ಗುಂಟೆ 
ಆದರೆ ಮಂಜೂರಿಯಂತೆ ಮೂಲ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಂದ 
ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿವೇಶನಗಳ 


2-00 ಎಕರೆ 
Ben _ | koa 
ಹೊಸೆ 
ಮೂಲತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ಕಂಡ 
ದುರಸಿ ಸಿಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ 
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ.ನಂ.7 ರಿಂದ ದುರಸ್ಪಾಗಿ 
ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ.ನಂ.ಗಳು ಅನ್ಯ 


(ಆಶ್ರಯ 
ಗ Fe ll ದ 5 
ಗುಂಟಿ 

ಹು 242 
ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಧೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಸ.ನಂ.238 ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ.33 ರಿಂದ ದುರಸ್ತಾಗಿ ಸ.ನಂ.242 
ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


(ಆ) 


(ಇ) 


ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿಕ್ಷಕೊಂಡಗುಳ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 
ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ 
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಂದಿನಕೆರೆ 
ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 
ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ 
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳೀಗೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ 
ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸದರಿ 
ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಟದ 
ಮೈದಾನ, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತಿತರ 


ಮೂಲಭೂತ ಸಾಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ 
ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೀ 
ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರೂ.10 ರಿಂದ ರೂ.20 
ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ 
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭ ಹೊಂದಿ ಸರ್ಕಾರದ 
ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ 


ನಷ ಪುವುಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 

ಹಾಸನ ನಗರದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ 
ನಗರಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಸುಮಾರು 000 ಎಕರೆಗೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಮ 


ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಶಾಮೀ ಲಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ರಸ್ಟೆಯ 
ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ 
ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸದರಿ 
ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಟದ 
ಮೈದಾನ, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತಿತರ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸದೆ 
ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ 
ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ 


ದೊಡ್ಡಕೂಂಡಗುಳ ಬಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ನಂಬರ್‌ 238, 
242 ರಲ್ಲಿ 34, 33], 7 ರ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ 
ಜಾಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ 
ರೀತಿಯಾದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು 
ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಚಿಕ್ಕಕೂಂಡಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ನಂಬರ್‌ 7 ರಲ್ಲ 14.08 
ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ 16.19 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ಥೀರ್ಣವಿದ್ದು ಈ 
ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಸ.ನಂ. 7 ರಲ್ಲಿ 2.05 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ 25ರಲ್ಲಿ 
2.15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಪಡೆಯದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿವೇಶನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ದಿನಾಂಕ 
26-12-2022 ರ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯ 
ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 96 ರನ್ವಯ 
ನೋಟೀಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ 
ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.7 ಹಾಗೂ 25 ರಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 2.05 ಹಾಗೂ 2.15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ' 
ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸಂಕ್ರುಣ ಪಡೆಯದೇ | 
ನಿವೇಶನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ಗಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪ ಟ್ಪಂತೆ 


ನಮ 


ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ 


ಸುಮಾರು 94 
ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿನಕೆರೆ ಹರಳಹ 
ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ pe 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ 
(ತೇಜೂರು ಮತ್ತು ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ) ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ 
ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ 
ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಟದ 
ಮೈದಾನ, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು 


ಕಲಿಸದೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ 
ಮಾಲೀಕರ: ವಿರುದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಪರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 


1993 ರ ವ 64 (5-ಎ) ರನ್ವಯ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಲ್ಲ ೈಸೆನ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಸ 
ಸ್ಥಳಗಳ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳೆನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ po 1961] ರ 
ಉಪಬಂಧಗಳ ಛನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವುದೇ 
ಅನುಮೋದನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಯಾವುದೇ 


ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ದುರ್ನಡತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು 
ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಂದಾಯ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಕ್ರಮ 
ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 90 ಗ್ರಾಪಂಅ 2023 yO 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಯಿ) 
ಮುಖ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
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ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) 


_ ಉತದಿಖುವದಿಮವಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ನ್ಮ ದ್ರಿ ಧನ್‌ರ ಸವಾಲ್‌ 
EVES SEE IEHNTOST 
ಪಃ 


Te SS 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ಮೊಣ ಲ ಬಗೆ "ಎ ಲ್‌ ಕಾಣೆ ನ್‌ 
15ನೀ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸವ ಜಿಲ್ಲ ವಿಂಚಾಯಿ 
A eo pe ಗಿ NEN ಸಿ ಸಾಲಿನಲಿ 
ಉಲ ಜನ ಅಲಬ್ಲ್ದೂೂರಂ ವ೦ಸೌಯುಪಿಗಳಗ 2022- 23ನೇ ನ್ಲ್ಲಿ 


ಲು ಮಿ ಮ ಲ್‌ Ee ಸ್‌ ನ್‌ಂ 
ಬಡುಗಡBಿಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದ ಖಪರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಪಂಚಾಯತಿಗಳ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 


ಕ್ರಿಯಾ 


ಶೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ 
ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈವರೆವಿಗೂ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 


15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗ ಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ 


ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:19-08-2022 ರಂದು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು 


[CR 


ಜರಿತವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ 


ಡೆ 


ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗ 


ಹೂ 
(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 


[a - 7 
pe KS ್ರ್ರ 
_ 
pS 
po — 
- 
[ ಸಿತಿ 
ಇ ® 
ನ 1h ಈ 
pS pS pS ಇ 
ಷೂ + _ pe ೪ 
೯ CNS ‘ - __ - 

ವ - ____—— 

. 
-~_ oN 9 pS 
CO AS hic fe 4&4 

p 
Agius Wis ge ww ; ~— -- 
Reps 1 a ea avi 
[ py 
pO Sk em * 
TRE ET EE wee 
[J 
W « | ಕಾ » pe mE ; 
4 k be SN - Be 
‘# po Ss ಸ . ಸ ಭಾದೆ P 
ಇ ವಾ 44 s +5, Pe = pS 
$ _—_ ವ | 
WW ® Me ್‌ ಜಿ ಹ್‌ ೬. A 


೮ ವಾ he 70005 COC AEN AT 


Fa _ _ f Ce 
NE ~~ NNR ~~ 
[3 
[ pe ಭಾ —— Lag _ ~~ 
pe [al a 
pe ps ಸಾ ake 


0] 
ಎತ 
nN 
ET) 
pe 


_ 


& 4 a 
ಪ್ರವ ನೂಕ 


5 Ar Ae AN 


Pe 


pe FF fey § 
#4 ~~~ 
a, 


» 4 ಇ pe - ಇತ್‌ ©“. 
AQ< | Ne 2 ಲಗ Pp 8 
= k + & p 
RD ASN SE JE ರೋ 
CS Pe e. ೪ 
ERY * KT, # ke NS ಮೆ ‘ns 
*~*« pe ಗ Re pk 
es RK 
3, [ 
CUE | 
# 
— ಈ” ~— —— e 
p° § kg - * § - § pe 
* 
ws — ಈ pe ಈ § 
. ಈ 
Ee - 
« 
| 4 [3 | 
pe KN pe ಈ - * — ಜಾಕಿ ನ po = = = 
ಷೆ” RE ಈ K ಇ * pk ಇ pe 
po po J * _ 4s « Ce ಆ ಕ್‌ 9 PS ಈ 
ವ AE +o p್‌ Cs ಚ fp es kh 4s 
| ಇ 
_— _ ~~ ಹ ನ 5 § _— ಕ್‌ “ಳಾ Co ಲ 
ಮಾ "Was pe ~sd ಈ ತಿ: ps ad ss ಕಾ 
R - ® 
RIT EE 
pS R Pe - bu pe ಎ _— . ನ 
) ಕರ್‌ pe 3 Ret 5 ಇ Ve oe CT: 
_- ___ § pe ಮ pS 
Hy ಜಾನ್‌ ಇ“ “4 KEE ಮ se ~ $= ಬಾ pe 
pS ‘ 
$ - 4~ — — ಆ s Km 
ACM RTM Cui Md SNK ee | 
K 
& 2 5 \ ~~ & pe po ್ಠ್ಲ ra Sd * k 
WEL. - Oe Fs ses 4 pS IC 4 Ca Tape “yx 


el 


ಖಡ್ಗದ, 


ಳಾ 


| 


ಹ ನಗ 
ಎಹಡಡಧುಢಲ 


3 ಇ 


pe 


% ಇತ 7) 


£80S “೩5 ಕರಿ 6: 


NE ಗಾಗ ಕ 


EN 


್‌ 
ew 


' 


ರ 


ey 


bo 


TR 


ಅಮು ಬಂಧ 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ನಿರ್ಬಂಧಿತ | ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 


ಹಾಸನ 28499563| 18999709| 47499272 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ೦ಚಾಯತಿಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ | 


ಅಮುದಾನ 


ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 
ಅಮುದಾನ 
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ಕವಾಣಟಕ ವಿದಾವಪಭಬೆ 


VL sMsle 


ಫಿ ೨೦೭೨-೭3ನೇ 
ಲೆಕ್ಷಶೀರ್ಷಿಕೆ:5೦54ಅಡಿಯಲ್ಲ 
ಅಮಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನವೆಂಬರ್‌ ೨೦೭ನೆ 
ತಿಂದಳಲ್ಲ ಜಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಪಲಾಗಿರುವುದು 
ಪರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಷ್‌ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಪಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು 


"2೦೦೩" ಸನ ಸಾಅನಲ್ಲ ಲಲೆಶೀರ್ಷಿಪ 5೦೮4 
ಅಡಿಯಲ್ಲವ ಕಾಮದಾಲದಳದೆ” ಈವರೆಗೆ ಹಣ 
ಪಾವತಿಪದೇ ಬರಲು ಹಾರಣರಳೇಮ; ಯಾವ 


ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಪಾವತಿಪಲಾಗುವುದು? 
ನೀಡುವುದು) 


ಹಣವನ್ನು 
(ಪಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


೦ಖೊ:ರಾಅಪ:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:15ವೇ ವಿಪಗರಲ:ಚುರಪಸ2೨೨7:2೦೦ಡ 


ತ್ಯ ರುರುತ್ತಾದ ಪಕ್ಷ ಸಂಷ್ಯ 


ಶ್ರಿಂ.ಕುಚ್‌.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ 
(ಹೊಳೇವರಸೀಪುರ) 


ಬಂವಿದೆ, 


ಲೆಕ್ತಶಿೀರ್ಷಿಕೆ:5೦ರ4ರಣಿ ಹೊಳಲೆನರಪೀಪುರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 3೦೦ ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಗಾಲಿಗಳಲ್ಲ 
ಬಾ&ಿ ಇರುವ ೭5೮4 ರಪ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿಗದಳ ಬಾಬ್ದು 
ಪರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಂ.ದ್ರಾಅಪ/394- 
672೨(ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ)/2೦೦2೨ ಬೆಂಗಳೂರು 
ವಿವಾಂಕಃ!9.೦1.2೦೭3ರಲ್ಲ ರೂ.130೦೦.೭2೦ಲಕ್ಷದಳು 
ಮತು 2೦೦ ರಪ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿಗಕ ಬಾಬ್ದು 
ಪರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಪಂ.ದ್ರಾಅಪ/394- 
84 ೦(ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ)/2೦೦೨ ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿವಾಂಕ:೦6.೦೭.೭೦೭3ರಲ್ಲ ರೂ.1000.೦೦ 
ಲಕ್ಷಗಳು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ದಿವಾ೦ಕ:೦೦2. ೦೨. 2೦23ರಂದು 

130೦೦.೭2೦ಲಕ್ಷಗಳು ಅಡುದಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 
ಮುಂಡಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾರಣಗಆಂದ 
ದಿವಾಂಕ:೦8.೦೭.೭೦೭ಡ3ರಂದು ತತ್ಸಂಬಂಧಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌.ಇ.ಡಿ.  ವಿಭಾಗಕ್ಷ ಮರು ಜಡುಗಡ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ೭2೦೦ ರಪ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿಗಳ ಬಾಬ್ದು 
ಪರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಂ೦.ದ್ರಾಅಪ/394- 
8ಆ4೦(ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ) / ೭೦೭೭ ಬೆಂಗಳೂರು 
ವಿವಾ೦ಂಕ;೦6.೦೭.೭೦೭3ರಲ್ಲ 
ರೂ.10೦೦.೦೦ಲಕ್ಷದಳು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಹಾಪವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಡ್‌ನಿಂದ ಪಿ.ಆರ್‌.ಇ.ಡಿ. 
ವಿಭಾಗಗಳಆಗೆ ಮರು ಅಡುಗಡೆಣೆ 
ಕ್ರಮವಹ&ಿಸಪಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


(ಬಪವರಾಬ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


[1 
. 38640712023 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ee ee 


OM SLND BS MINAC SS IASWINYO LL IEALAON TAL NIC AUP CALNEC! INU. WUOOD4) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದಾನ ಪಬೆ 


್ಯ 298 


ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 


ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ |* ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಸಭೆಗೆ 


ಆ) 


ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಸುಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 2010ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 


ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ 
ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ 
ರೂಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಶೇವಲ 
ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು "ಮಾತ್ರ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ರೂ.12.50 
ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದೇ 
ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು 


18.00 


30 


(ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪುರಸಭಾ 


ವ್ಯಾಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಬಾಷಿ ಇರುವ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 12.50 ಕೋಟಿ 
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ 


ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ 


ವಹಿಸುವುದೇ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಇ 145 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ 
ರನ್ವಯ ರೂ.10.00 
ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಲಇ 


೦3 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 


2೦18, ದಿನಾಂಕಃ19.11.2018 
2019 ದಿನಾಂಶ:೦೨-೦1-2019 ರನ್ನಯ 
ರೂ.8.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂ.18.00 ಕೋಟಿಗಳ 
ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ರೂ.18.00 ಕೋಟಿಗಳ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಇ 


ಎಸ್‌ .ಎಫ್‌.ಪಿ 


184 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ. 2೦22 
ದಿನಾಂಕ:12.08.2022 ರನ್ವಯ ರೂ.569.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 


ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಇ 243 ಎಸ್‌.ಎಥ್‌.ಸಿ. 2೦22, 
ದಿನಾಂಕ;14.11.2022 ರನ್ವಯ ರೂ.580.74 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ 
ಒಟ್ಟು ರೂ.149.74 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾರಿ 
ಇರುವ ಅನುದಾನ ರೂ.650.26 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ವೆಚ್ಚಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಣ ಬಳಕೆ 


ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ 


ಪ್ರಸಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ 


IAS ADCS CANIM CELA NDY RAC oan IC ANI INTI NN ANI A 


138640712023 


Hite No. FD/139/EXPSI2ZEXP ENR FIRE INERICS HIE RToSipOter No. 1008854) 


ನೀಡುವುದು) 


ಫ್ರುರ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಸಮಗವಾಗಿ 

ಕೋಟಿ 
ಪ್ರಸಾವನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ನಿಜವೇ: 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ 
ಯಾವ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ರೂ.ಗಳ 


9೦.೦೦ 


ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಲಭ್ಯತೆಗನಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು 


ಹೊಳನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ರೂ.೨೦.೦೦ ಕೋಟಿಗಳ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 577 ವೆಚ್ಚ-೨/2022 ರನ್ನಯ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಐರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ 
ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ನಾವನೆಯನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 139 ವೆಚ್ಚ-9/2023 
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(ಬಸವರಾಜ ಬೆಣಯ್ಮೌಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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ಕರಾಣಟಕ ವಿದಾದ ಪಬೆ 


ಚುಕ್ತ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಲ್ಗೆ ಪ೦ಖ್ಯೆ 
ಪದಸ್ವರ ಹೆಪರು 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಪುವ ಪಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
ಹೊಳೆವರಸೀಪಮುರ ' ವಿಧಾವಪಭಾ ಕ್ಲಂದ್ರ Ws 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಲೆವರಪೀಹುರ ಬಟಣವ 


ಹೌಪಿಂಬ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ವಲ್ತ್ಲರುವ ಮವೀವ 
ಮನಸೀ. ದೊಡ್ಡಮನೀದಿ ಬಂದಿಯಲ್ಲರುವ 
ಜಾಮಿಯಾ ಮನೀದಿ ಮತ್ತು ಲಷ್ಟರ್‌ 
ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲರುವ ಜುಮ್ಯಾ ಮಖೀೀದಿದಳಆ 
ಅಭವೃದ್ದಿದಾಗಿ ಅಮದಾವವನ್ನು 
ಬಡುರಡಗೊಆಪ\ುವಂಡೆ ಸ್ಥಆಂಯ ಶಾಪಹರು 
ಮಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಬರೆದಿರುವುದು ನಿಜವೇ: ಮಾವ್ಯ ಮುಖ್ಬು 
ಮಂತ್ರಿಯವರು ಪದಲಿ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ "ಕಡಡ 
ಮಂಡಿಲ" ಎಂದು ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ 


' ಶಾರ್ಯದಶಿನದಳು, ಅಲ್ಲಪ೦ಖ್ಯಾತಪರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಬಲಾಖ' ರವಲಿದೆ ವಿದೇಶನ ನೀಡಿರುವುದು | 


ನಿಜವೆ: (ಪಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


| ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು ನಿರ್ದೇಶನ 


ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಕಡತವು ಪ್ರಪ್ನುತ 
ಆರ್ಥಿಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಾಗಿ 
ತಿಆದುಬಂದಿದ್ದು. ಆಧಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ರದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಡುರಡೆಗೊಆಸಲು 
ಕ್ರಮ ಕ್ಯದೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆ೬ ಪದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಪ್ರಪ್ಲುತ ಯಾವ್‌ ಹಂಥದಲ್ಲದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


von; MWD 13 LMQ 2023 


2೨೨ 

ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. (ಹೊಳೇವೆರಸೀಪುರ) 
14-02-2023. 

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. 


ಮಾನ್ಯ ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಪಭಾ ಪದಸ್ಯೂರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿರಳದೆ ಪಲ್ಪಲಿದ 
ಪತ್ರದಲ್ಲ ಹಾಪನ ಜಲ್ಲೆ. ಹೊಳೆವರನೀಹುರ ಪಟ್ಟಣದ 
ಹೊಲೆ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಾಮದಗಾಲಿಗೆ; ಹೊಳೆವರಪೀಷುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಪವಗುಡಿ 
ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಜೈವಜುಯ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮದಾಲಿಗೌ ಹಾಣೂ  ಹೊಲೆವರನೀಂಯರ ಪಟ್ಟಣ 
ಹಂದ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ವಲ್ಲರುವ ಮದೀನ ಮಖನೀದಿಯ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮದಾವಿಣೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.15೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅಮದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ 
ಹೋಲಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಪರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪೆಂಖ್ಯೆ: MWD 58 MDS 2023, 
ದಿವಾಂಕ: 10-೦2-2೦೭3 ರಲ್ಲ ಹಾಪನ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಹೊಲೆವರಪೀಪಮುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆ ಜಂದಿಯಲ್ಲ ಟಪ್ಪು 
ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಅಭವ್ಯೃದ್ದಿ ಕಾಮದಗಾಲಿದ್‌ ರೂ.5೦.೦೦ ಲಕ್ಷ 
ಹಾರೂ  ಹೊಳೆವರನೀಪಷುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಪವದುಡಿ 
ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಬಯ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮದಾರಲಿಗೆೌ ರೂ.5೦.೦೦ ಲಕ್ಷ, ಬಟ್ಟು ರೂ.100.೦೦ 
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಕಾರದ 
ಆದೇಶ ಪಂಖ್ಯೆ: MWD 08 WGA 2023, ದಿನಾಂಕ: 
10-02-2023 ರಲ್ಲಿ ಹಾಪವ ಜಲ್ಲೆಯ 
ಹೊಳಲೆವರಪೀಪಮುರ ಪಟ್ಟಣ ಹೌೌನಿ೦ಂದ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನವಲ್ಲರುವ 
ಮದೀೀವ ಮಖನಪಿೀೀದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿಣ್‌ 
ರೂ.5೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅಮುದಾನವವನ್ನು ಮಂಜೂರು 


AAAS 


ಫ್‌ 
(ಬಪವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯು) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 20 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಡಿಮಹಾಲಿಂಗಪ್ರ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 14-02-2023 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರಸಂ I ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಅ |ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ರಾಯಭಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತದ ರಾಯಭಾಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು | ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆರೆ 

| ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ | ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುತಿದೆ. 
| a) - ನ ೩" 3 2 
| ಮುಂದಿದೆಯೇ,; 
| ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.115.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು 


ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3: -ಇ್ಥರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್‌ "ಯಾವ 'ರೆಗಳನ್ನು]2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ |ರೂ.29133 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 16 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 18 
ಮುಂದಿದೆ; ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 
ಸಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ. ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಫೋರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, " ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿ ಸಲಾಗುವುದು; ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ 
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ "ರಾಜ್ಯದ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 
ಸಂಗಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೂ.200.00 
ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು 
ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


_—_—— ನಾ 


ಅದರಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.300.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ೦ಐಡಿ/430/ ಎಂಐಎಸ್‌ಯು/2022, 
ದಿನಾ೦ಕ:17-06-2022ರನ್ವಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 


ರಾಯಬಾಗ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂ.115.00 ಲಕ್ಷ. 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3 ಕರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ ಗೊಳ್ಳಲು ಹ್ರಿನಿಷನವ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಪಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. 


Ki 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರಾಯವಾಗ ನಧನನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ 16 ತರೆಗಳಿರುತವೆ. 
ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ 16 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಪ ಫಾಗಿದೆ: 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ್‌'ಪ ಪಕ್ತಿಯೆಯು Wh ind 
ಪಕಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ "$6 


| ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುವುದೇ; 


ಠಃ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಯೋಜಿಸಿದೆ; ಈ ಕರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಗಲ ಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಕೈಗೂಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ನೀಡುವುದು) 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು? 


ಈಗಾಗಲೆ, 16 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 'ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' 
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 3 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| 
| 
| 
| 


ಸಂಖ್ಯೆ: MID 22 LAQ 2023. 


ke tw 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ ವೆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) ಇವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:30 ಕೈ ಅನುಬಂಧ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಭಾಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4702 ಕೆರೆಗಳ ಆದುನಿಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4102 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


| 2019-20 


ಅನುಬಂಧ-। 
ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 
5 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕೂಡ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಗಸಾಲಿ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರನಾಳ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
8 9 
oo | | 
oo |] 


5 2019-20 


| 


4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4102 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ” 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


§ 2019-20 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
2019-20 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಡವಾಡ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯೆಬಾಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮಾವಿನಹೊಂಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾಚಿಜಲಿ 


ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಹಟ್ಟಿ 
ಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ 
(ಸೈಟ್‌-1), ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆಯ 
ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ 


|(ಸೈಟ್‌-2) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:30 ಕೈ ಅನುಬಂಧ -2 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ವಿಧಾನಸ ೫ ಕ್ಲೇ ತ್ರದ Wr ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ eed ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕೆರೆ ಅಭಿವ್ಲದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 
ಲ% 


ರಾಯಬ 4702 ಕರಗಳ ಸಮಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಬಿರನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2022-231 ರಾಯಬಾಗ |4702 ಕರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊ ಮೇಖಳಿ ಸಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ 
ಧಿ ಣು ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


777 ರಾಹವಾಗ 472 ಕರೆಗಳ ಸಮಗ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಡವಾಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
§ BR 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌. (ರಾಜಾಜಿನಗರ) 
: 1 14.02.2023 
3 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


pe) 


kkokok 


| 


CH 


\ 


೦ಗಳೊರು ಉತರ ತಾಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ 4 


[ (ne) 


ಅ 


ಬಿಡಿಎ ಹೂರಡಿಸಿರುವ ಅಂತಿಃ ನಾಡಪಭಬು | ನಾಡಪ್ರಭು ಕಂಪೇಗುಡ ಬಡಾವಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು 
| 


ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (NPKL) ಬ್ಲಾಕ್‌ ವಾರು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ ವವರವೇನು ಹಾಗೂ ವಾಸವವಾಗಿ ಹೋಬಳಿಯ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ, ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ-ರಾಮಸಾಗರ, ಸೂಲಿಕೆರೆ, ಕೆಂಚನಪುರ, 


ಆಧಿಸೂಚನಿಯನ್ಹಯ 


ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ರಾಮಸಂದ್ರ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಚೆಲ್ಲಘಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು 12 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 4043 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಯುಡಿಡಿ/51/ಎಂ.ಎನ್‌.ಎಕ್ಸ್‌/2010 ದಿನಾಂಕ:18/02/2010ರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 2694 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಬ್ಲಾಕ್‌ವಾರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


Notified Handed Over 

eh Extent Extent Tackled Extent 
1 TON ETN ETN NES ETON NET 

2 ETN NE TENET 8 

3 312 | 25 [212 | 8 | 177 32 

| 4 302 VN ETN ETE ETN NE 
| 5 | 601 | 33 | 394 | 14 | 286 CRN 
6 624 | 21 | 37s | 1} 329 10 | 
7 | 522| 8 |4| 29} 38 27 | 
8 | 296 | 12 | 263 | 25 | 203 ವ 
9 | 412 | 1 | 293 | 10 | 237 26 | 

Total 3968 | 39 A 2047 | 28 


—— 
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'ಉೀಲೀಡಥಿಲಾ೪ ನಂ Ua sees suka 3c 
ಉಂ ou ೦೧೦ 00'6 ಬರಿ ₹0 ಇಲಲ wauven pieAe|nog woe Bauake 
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se 00°00 20H Reaver novo ener yo 3omor Lec Roಧಯಊಂಲಂn 
ಬತೀಲಾಲಿ ಧಿವಂನಿಂದ ನಂೀಉಂಬಲುಲಯ (೭-೦0೧) Rwoofo somo Yes 25h 
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೦೧'ಇ'ಲ ಲ 'ಐನಂಲಔಯಊ ಹ ILO Cea yee epoRacces Fo coe Wecpopa ೧೦೫೧ 
gue Soyecroko sexor hece ove ss 00° 001 oko 3emoy Leer eda 


Boewdhಟ 
fox eng Reaver a oer “weve Rweoko 3mopw 
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ಕೂ £ಂಣ ಧಂಂಟಣಲಣ ಲಧಿಂಂಂಣ ಉಂ ನ ಉಂಟಣಂಲಂ ಲ್ಲೂಟೂಣಂ ಯಲ 


cofewveaierRyh twpocuse To opr ೧08 pues FE soca 


ಬೌ Rueckoyfeces ಹಿಲಾಳಲಣನಾಲಲ " ಟೂಂಲಜ ಬಂ ‘ll 0¢ p80 zz RveusneR 
ayo choy 1 Fe Uuko woe? Pree COREE COBEN, 


‘oR yeceg ಸಿಲಾ ೪ಲಜಬುಲಔ ಹಲ 'ರಾಂಣ Foy 07 o8c 1 evap auko vol 
Ga Been (cee) chery 'ರೇಘಲಭಲಯಜ asers “wayEo EE BP 0c 


® SVT GBI “cesT ‘cezl cg Bau sa 60 Cen ಉಂಜಣಲಂ ಐಲೂಣಂp ಯಣ 


ಓಿಲಔಯಡಿಲ್ಳು 30 | ್ರeco ೧೧೩೮ ಬಿ Reef 
ಉಲಿಟ೦ಧ Wwerocuwe 8 che wens enone | 


yeuto Ques Tee oo ೨ಣಂಧಲಂಟಔ ಬಟ 
೧೮೫ (ಂ೧ಇಲ) ಲಂಲಣ ೮ಐಣುಲ್ಲಂ ೧೮೧ 2% ಜಣ "ಅಧಿಲಂಂ 


eo cpogeucees oRRITYO NV) To ಹಸರನ 


| ಲಔಯ "ಉಟ 
ಉಂ೨೮೧೦೧ ೧೧೮ ಬಡ pepo Hoop 
TNdN ScoRwome mayen ಣಜ ಊಂ 
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scpoByes Per cexeve wai ef Te any 
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೦೪a goge serene yenockss de 


ಕರಾ ರಕ್ತ್‌ಕಾೋಟಕ್‌ಸರ 
ಕಿ.ಮೀ 4.25 ರಲ್ಲಿ ರೊ 
ಕಿ.ಮೀ 6.25 ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ನಂ.3 


ಕಿಮೀ 7.90 ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ನಂ.4 


ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ 04 ರೋಟರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 


ಆದರೆ ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ನಂ.5 ಇದ್ದು, ಇದರ ಬದಲಾಗಿ 9.65 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆಯನ್ನು 
' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆವಿಗೂ 7.7] ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭೂ ಸ್ಟಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಭದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ರಸ್ಟೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ದಾವೆಗಳು 
ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, 


SN FR 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 37 ಬೆಂಭೂಸ್ವಾ 2023 


EE 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 32 
2 ಸದಸ್ಕರ ಹಸರು : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌.ಎಸ್‌(ರಾಜಾಜಿನಗರ) 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-02-2023 
4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯು 
ಗಡಿಗಳು- ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಸ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ; 


ಪಾಲಿಕೆಯು 40 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಸ್ತ 
ಅಗಲವಿರುವ ವಸತಿ ಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಉದ್ದಿ; ಮೆಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ 


ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು 30 
ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲವಿರುವ ರಸ್ನೆಯುಳ್ಳ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ತಿಳಿದಿದೆಯೇ; 


ತಿಳಿದಿದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಅಡಿಗಿಂತ 
| ಕಡಿಮೆ ಅಗಲ ರಸ್ತೆಯಿರುವ ಜನ ನಿಬಿಡ 
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬಳಕೆ / ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ; 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25.06.2007 ರಂದು 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ RMP-20150 
ಮಹಾಯೋಜನೆಯ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ವಸತಿ, ವಸತಿ (ಮಿಶ್ರ) ಭೂಉಪಯೋಗ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ | 
ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (Ancillary use) 
ಅನುಮತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ಸಿಟಿಜನ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ ಪೋರಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಘ / 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜ ಸಂಖ್ಯೆ: 
3676/2008 ಮತ್ತು ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:43472- 
43474/201ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:19-02-2014ರ೦ದು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ:- 


“That no commercial activity of 
whatsoever nature shall be allowed in 
residential main and residential mixed 
zones in the three rings, namely Ring No. 
1, Ring No. 2, and Ring No. 3, if road 
width is less than 40 feet. 


That only ancillary usages mentioned in | 
‘the resolution shall be permitted in 
residential main and residential mixed 
zones in Ring No. 1 and Ring No.2 upto 
20% of the built up area or 50 Sq. Mts. 
Whichever is lower provided the width of 
the road is above 40 feet.” | 


ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನ್ನ್ವಯ 


ಸರ್ಕಾರವು ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ 
ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 105 
ಎಂಎನ್‌ಜೆ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 
20.03.2015 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸುತ 
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳಂತೆ ಕಮ 
ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 


ಅನುಬಂಧ-2ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
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ಸರ್ಕಾರವು 2015 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ / ವಸತಿ ವಲಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮರು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷು್ರು 


ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು /] ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು / 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ 
ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಠರಣಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ 


ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆಯೇ? 


ಮುರಿದ | 


RMP-2015 ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಠರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಠರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ 
ಕುರಿತಂತೆ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
| ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


| ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 35 ಬಿಬಿಎಲ್‌ 2023(ಇ) 


ಕುಶಿ ಗುರುಪದ ಶುಕ್ನೆ ನಂಖ್ಸಿ : ೨೩ಕ್ಕೆ ಔರುಬಂಧು 


BBMP Residential Area Authorized and Unauthozed Trade Zone wise 
abstract as on 20-01-2023 


5]. No 


What are the 
No. of unauthorizod measures taken 
Trales 10 Residential againist 
Total ATCaS unauthorized trades 


| Total R ip 
Numbers |. in residential areas 
Numbers of 


Wards | No¥ Wards [oad 


width. | Road width 


less |more than 40 Tiree Notice issue 
than 40 


feet 


| Bommar ahalli 
oe 


Dasarahalli E WM. 
I 3 48 93 


2 4 4 4 


Ce 


Grand Total 198 243 17259 2938 132 


somal sie: 3 
HRT ಜಿತ ಆಗ ಗಿನಿ 


ಹಿಸ್‌ ಬೆಂಸೂರು ಮುದಾರ್ಜಿ 
೪ 


* 
ಹ 


ಇಹುಹ್ರಿ ಉರುಲಾರು ಪ್ರ ನಯದ್ಗೆ -. 3ನಕ್ಟಿ ಅನಂಲಂಥಿ- ಪ್ರಿ 


RNT Ko. KARBT/2001/47147 


ಅಧಿಕ್ಕ ತವಾಗಿ ಪಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಐದೇ ೧ಣ್ಯಾ ವನರೆ 


ಫಾರ | ಪಂರಲೂರು, ಪೊಂಮನಪಾರ, 'ಮಾರ್ಜ್‌ ೨೩, ೨೦೧೫ (ಖೈತ್ರ ೦೨, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೭) |. ಸಂ. ೨೩೦ 
Part -IIll ಕ: Monday; ‘March 23; 2015 (Chaithra 02, Shaka Varsha 1937) No. 230 


URBAN DEVELOPMENT SECRETARIAT 
NOTIFICATION 
No: UDD 105 MNJ "2೦೦8; Bangalore; ‘Dated: 20/03/2015 : 

As the matter has come up for hearing before the Honle High Court wherein it was 
obsérved that the above mentioned Notification No.UDD 105. MNJ 2008 dated 11/12/2014 is not in 
conformity with the affidavit filed by the BDA on 19/ 02/2014 and as such, in the light of the 
W.P.2661/2015 (PIL) being filed on” ‘the “above ‘issue,’ the notification issued earlier 1s hereby 
withdrawn with immediate effect witha condition that all the proposals approved consequent to the 
Notification ‘stand cancelled. As ‘per the affidavit “filed by the BDA, -the. Zoning regulations of 
" Bengaluru in the Revised Master Plan 2015 4a amendments, regulatons 2014 are amended as 


below: ಈ | 
]) No commercial activity of whatsoever nature shall be allowed “in residential main and . 
residential mixed zones in the HE rings, viz., Ring No.1, Ring No. 2 and Ring No3 xX 
‘road width is less ‘than 40 feet. - 
2)"The ancillary usage shall be Berinitted' in Tesidential main and residential mixed zones in 
Ring No.1 and Ring No.2 upto 20% of the built up area or 50 sq mtrs whicheve: is lower 
provided the width of the road 1s above 40-feet. 
“3) In Ring No.3, the ancillary usages may be permitted as‘the main use in residential main 
and in residential mixed zones 1 the plot size is Imore than 1000 sq. Mtrs,, having 
frontage of 10 zntrs. Or.more and if the vwadth. of the road 1 1s more than 60 feet. 


4) The ancillary usaಕೀs are shown in “the table below 


Permissible uses 


ST 


Table 1: Permissible land use in Residential category 


1) Plotted residential developments 

2) Villas, semi detached houses 

3) Apartments, ಜ್‌: Dharmashala . 

} - Multi Dwelling Housing,‘Service Apartments. 

} Group Housing [Development Plans] 

6) Bus bays, Auto stand, Bus shelters information kiosk 
) 
) 


Metro stations, parking : a್ಛೀas:. ಎ" 
Multi level car parking as part of essed ಸಾಕೂ to cater the nes 


; | of residents only 


4.1.2] Regulations | KN ae Fp 


| 
| (i) Permissible land uses: In Ring- J and I | 
| * Main apd iise Re | 
| * Ancillary land uses alowed : ಷ್‌:- | 


1. Petty shops, Newspaper, ‘Stationery and Milk booth, Vulcanizing 
shops 


ಸ p FAX} Intemet Centre / ATM centers 
Hair Dressing ‘and Beauty” Parlors 


ಕ fe ‘Clinics ರಂಗ t9 Professional services ತರಯ and 
“Self owned Nk 
ಹ Tailoring, Dry cleaners 
ಸಸ Bakery and Sweeiméat shop 
7. Path ological.Labs,. ಎ 
8. Retail shops and bardiare shops” 
NN . Banks, Insurance. and Consulting ಜಾತೆ Business Offices. 
10. Mutton and Poujtrystalls,- Cold storages ©. 
11. Job typing # ~Compuiter- training. institutes, Cybercafé, he 
browsing | 
, 12. Uses for small repair see electronic, mechanical automobile 
ಮ NE (ತ : : 
R £155 Photo studio A 
14. Al uses under T- I hi 
ps Sub offices of utilities ಜಿ Urban amenities : 
.* nella use 1s allowable. upto 20% of the total- built up area‘or 50. 
‘--. $8q:m whichever is lower ‘only 1 m plats ಎನ್ನಿ to roads having width 
‘w ©',12mor:more 
(1H) Permissible Land u uses: In Ri I 
=. Mainland use- RandTi, 
* . Ancillary land use category: 2, [2 ಸ U3 
* Ancillary use is allowable upto 20% of the total built up area or 50 sqm 
- whichever is lower only in plots shutting to roads having width 12m or 
more 
* Ifthe plot size is more te 1000sam. ae a be of 10m or more 
‘abutting : 70೩ರೆ is more than 18m widt] 1, then ancillary uses can be used 
. as main use. oo oo 
4. 9. 2] Regulations 
(i) Permissible land uses: In Ring- I ೩೧ l- - 
* Mainland use-R” PP 
.* Ancillary Land uses s alloWed ‘are: | | 
1. Petty ‘shops, es ಮ 2 Mik ರಟ, Vilcenizing’ 
shops 
2. STD/FAX/Internet Centre J. ATM centers 
3. Hair Dressing and Beauty parlors 
4. Offices / Clinics. psn to professional sErmces ಆರಡಿ; and self 
owned BS 


Tailoring, Dry- rk 
Bakery and Sweetmeat shop 
“Pathologicallas © 
Retail shops and hardware shops 
ನಾ, Insurance ನಾ Consulting and Business Offices. 


MU 


/ y 3 


8 


Job typing { Computer training institutes, Cybercafé, Internet 
browsing § | 
12. Uses for small repair centers- electronic, mechanical automobile etc, 
13. Photo studio 
- 14. AU uses under 1-1 
15. Sub offices of utilities & Urban amenities 
* Ancillary use is allowable upto 20% of the total built up area or 50 sqm 
‘whichever is lower only in plots abutting to roads having width 12m or 
‘above. - ; 1 
| 4.2.2] Regulations 
() Permissible Land use: mn Ring 
* - Main land use category - R 
* Ancillary land use category: C3, 1-2, T2 and U4 
°* Ancillary uses allowable upto 30% of the total built up area 
‘* Ifthe plot size is more than 1000sqm having a frontage of 10m or more 
and abutting road is more than 18m width, then ancillary uses can be 
used as main use. 


N. NARASIMHAMURTHY 
Under Secretary to Government 
Urban Development Department 


ಷಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಹೌಧ ಫಟಕ, ಬಂಗಚೂರು. (ಪಿಕ) (300 ಪ್ರತಡಚು) 
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ರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಖಾಗ 


ದ್ಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು 


ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಳೆ ನೀರಿನ 
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06.05.2020 ರಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 


ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 35] 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಕೆ. (ಉಡುಪಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023. 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 

ಕ್ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


(ಅ) 


| ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ 


ಸದರಿ ನೌಕರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು, “ಸಿ” ಮತ್ತು “ಡಿ” ದರ್ಜೆ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೇತನ 
ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಕ್‌/ ಕ್ಷರ್ಕ್‌ 
ಕಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ 
“ಬ” ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ಪರಿಚಾರಕರು, ' ಕ್ಷೀನರ್ಸ್‌,. ವಾಟರ್‌ 
ಮೆನ್‌ / ಪಂಪು ಚಾಲಕ ಮುಂತಾದ 
ವೃಂದಗಳಿಗೆ “ಡಿ ದರ್ಜೆಯ 
ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಗರ ಸಭೆ ಮತ್ತು 
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನಂತೆ ವೇತನ 
ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದರೊಂದಗೆ ಸೇವಾ 
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಸಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಸದರಿ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಯು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 886 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016, 
ದಿನಾಂಕ:29-09-2020 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಪರಾಜ್‌ ಮತ್ತು 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವರೂಪ, ವೇತನ 
ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) 
ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ 
ಸ್ಪರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 112 
ಮತ್ತು 113 ರಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಸ್ವರೂಪ, 
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ನೌಕರರಂತೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ 
ನಿಲುವೇನು; 


ಅದರಂತೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 
ದಿನಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ, 2 ದಿನಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 
30 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ, ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ, 180 ದಿನಗಳ ಪ್ರಸೂತಿ 
ರಜೆ, ಪುರುಷ ನೌಕರರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅವರುಗಳು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ 
15 ದಿನಗಳ ವೇತನದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಮೀರದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಉಪದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣ 
ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 


(ಆ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 29-09- 
2020 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸು ತ್ತಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ನೌಕರರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು 
ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಜಿಲ್ಲಾ 


ಪಲಚಾಯತ್‌ನಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕ 
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ 


ತೊಡಕುಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾಪಂಅ 2023 (ಇ) 


ಇರುವ ಹುದ್ದ ಗೆ ಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು, 


ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ರ) ಮ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ನ್ಮಾಹಕ ಅದಿಕಾರಿಗಳ 
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ 


ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಧಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬ 
ಸಡಸ್ಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ “ಜನ್‌ಧನ್‌” ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಮಾ 
ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 
ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್‌ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ 

2) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ 

3) ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್‌ ಫರ್ಸನಲ್‌ 

ಆಕ್ಷಿಡೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್‌ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 ರ ಪ್ರಕರಣ 12 ರಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶದ 
ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಮಾದರಿ, ನೇಮಕಾತಿ 
ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಧಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಪ್ರಕರಣ 113 ರಂತೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 


ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು 


ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಬಸವರಾದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 


k ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
rf ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ 


3. ವಿಧಾನ 


ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


gh ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚೆವರು 


ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಲಿ. 


ಗಾ] 


| ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ತ 

ND OLR 

: ಶೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಕೆ. 

: ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ” ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 

ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಸಮುದಕ್ಕೆ 
ತಡೆದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ, 

ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಅನುಷ್ಠ್ಣಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; 
2022-23ನೇ" ಸಾಲಿನ್‌ `ಈ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಬಗ್ಗೆ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅರ್ಹ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸದರಿ 


' ಯೋಜನೆಯನು 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯ; 


'ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? 


ಸೇರುವ ನೀರನ್ನು 


ಅನುದಾನವನ್ನು 


"ಅನುಮೋದನೆ ನಹನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅಡಳಿತ "ಇಲಾಖೆಗೆ 


ಉತ್ತರ I I | 
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವವಾಜನ' 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಘೋಷಣೆ 
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆದರೆ, 2022- 23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.46322- 20 . ಲಕ್ಷ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಸು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 5 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು | 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿಃ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ೦ ರಜ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜನಪತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತದೆ. 

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ 


ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕಳಕರಡಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ “ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಇರುವ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರ EN 
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ | 


ತಿಳಿಸಿದೆ” 


ಐಂಐಡಿ 30 ಎಲ್‌ಎಕ್ಲೂ 2023 


f hd A. 


(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ Filo ಹಾಗೂ 
ಶಾಸವರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಚಿವರು. 
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ವರ ಪೆ, ಸಂಖೆ: 352 ಕೆ ಅನುಬಂದ 


ರಾನ್‌ ಕ | SN nN 
ಕ್ರ ಸರ ಜಿಲ್ಲ ತಾರೂಫಪ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಲೀತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುಮೋದಿತ ಚ್ಚ ಷರಾ 

ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಡಹ 772 - ಟಿಂಡರ್‌ ಷಂತದಕ್‌ಡ 


ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಳಂಗಔ ಬೆಳೆಂಗಡಿ” ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ" ಮೈಪಾಲ`ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸತು 7200.00 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಒಟ್ಟು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ 8197.20 


ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ-ಕುಮುಗೋಡಿನಿಂದ ಬಾರ್ಕೂರು 16025.00 
ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪುುನೀರು ತಡೆ 808 ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪಾಂಡೇಶ್ವರ- ಮೂಡಹಡು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು- 15100.00 


ಬೆಣ್ಣೆಕುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಲ್ಲ, ಕುಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ 7000.00 
ನವೋದಯ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
q 


ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪುನೀರು ತಡೆ 8೦ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


€ ಮೂಡಬಿದ್ರ 3) ಕನ್ನಡ 0 ಡಬಿದ್ರಿ ತಾಲೂಕ 


ಈ 'ಸಂಡರ್‌ ತವಕ 


ಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


4 
$ 


ಟು ಟಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲದೆ. 


— ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು ದೆಕೆ. ಮತ್ತು 46322.20 


Y 


ರಾ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 353 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 14.02.2023 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಪಂಚತಂತ್ರ 1.0 ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಪಂಚತಂತ್ರ 2.0 


ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪಂಚತಂತ್ರ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್‌ 


ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗelpdಂsk ಅನ್ನು 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಗe॥pdಂsk ಮೂಲಕ ಇ-ಟಿಕೆಟ್‌ 


ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೌಲಭ್ಯದ 


ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


Server Upgradation ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಪತ್ರಿ 


ಕ 
ಜಿಲ್ಲಿ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸರ್ವರ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 


ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯಿಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ; Escalation matrix 


ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಲೆ 


ನರೇಗಾ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 


-ಟಿಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ N।೦ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಂತ್ರಿಕ 


ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ 


y 


ಖೆ 


ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ 
ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 


ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Server Upgradation ಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ!ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 


ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ | ಸರ್ವರ್‌ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಮೆ 


ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯು 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ನರೇಗಾ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ 


ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯವು N್ಥ೦ ರವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ 


ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ | ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ನರೇಗಾ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಷ್ವರ್‌ 


ಒದಗಿಸುವುದು) ;ಗಳಿರುವುದಿಬ್ಲ. 


ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/33/2023, ದಿನಾಂಕ:13.02.2023 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 354 


2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ. (ಮಂಗಳೂರು) 
3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 | 
4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು. ಇ: ಇ ಹೊನ್ಯಃ ಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಳು 

ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ತರ 

ಸಂ | 


ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 

ತುಂಬಲು ಸರ್ಕಾರ! ಪೊಲೀಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ 
ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು | ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆನಿಯೋಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


* ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕರ್‌ (ಐಓ) ವೃಂದದ 100 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

* ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ತರಬೇತಿ 
ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು/ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ 
ಹ೦ತದಲ್ಲಿರುತುದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ 
ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

* ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ವಿಭಾಗದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

* ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ಪವಾರ್ತೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ (ಐಎ) 100 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

* ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಲೀಸ್‌ ಸಬ್‌ 
ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಷರ್‌ (ಐಓ) ವೃಂದದ 40 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ 
(ಸಐಓ) ಹುದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಛ೨ಸ್‌್‌- 


೫ 
\ 


ವಿಭಾಗವನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸುವ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿದೆಯೇ; 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು 
ಮಾಹಿತಿ 


ಒದಗಿಸುವುದು? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಇ 50 ಪಿಇಜಿ 2023 ARS UE 
(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಸಯಿ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


[NS] 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 356 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


: ಪ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ (ಅರಸೀಕೆರೆ) 


ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯುವ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ : 


3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸುಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 
CE TNA SEAT 
Ks ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು 
ಖು೦ : 
ಅ) | ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ನೇತ್ರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ವಿಗಮದಡಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ | 
| ಕರೆಗಳನ್ನು ಬದ್ರಾ; ಅರಸೀಕರೆ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳನ್ನು ತುಂಲಬಿಸಲು | 
| 'ಮೇಲ್ಲಂಡೆಯಿಂದ ವೀರು | ಯೋಜಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ರ p |» ಮುಂದುವರೆದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ಕಡೂರು, 
| ಮ 4 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು | 
Pe 197 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬದ ಉಪ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏತ ವ್ಯವಸ್ಥ 
ಸೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು | ಮೂಲಕ ಬೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆದೇಶ ' | 
' ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಅವು 
| ಲ| ದಿನಾಂಕ:24.11.2020ರಲ್ಲಿ ರೂ.1281.80 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು | 
' ಯಾವುವು; | ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ40650 ಕೋಟಿ | 
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ.298.60 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ' 
| ರೂ47670 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ | 
| | ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 200-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆ, 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಬೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ | 
ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ವಯ ಅರಸೀಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4 ಕೆರೆಗಳನ್ನು. 
ತುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಾವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತದೆ. | 


ತದನಂತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು ಬೇಡಿಕೆ! 
ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 48 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ; 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ' 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟಿ 07 ಕರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ; 


|; ಶ್ರಮ ಗ್ರಮದಹೆಸರು | ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು | | 


' ಸಂಖ್ಯೆ | |p 
! | 

Ts — a — | 
1 ಬಾಣಾವರ ಸಾಲಾಪುರ ಕೆರೆ | | 


' ಬಾಣಾವರ | ಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ | 


\ 
ಬ್‌ 


ಉತ್ತರಗ 


ಬಿಟಿವಿ ಸುವ 
| | 
wo | 

p JR 
¥) uw | 
p Me) Fey 
ಮ್ನ 2 Kl 
Ta Bo 
0 REE 
I 

p | 

4 ಎ 
P 18 
+ 
ನ MA 
Wet Wo’ | 


ಮೇಲ್ಲಂಡೆ 


' ವರದಿಯನ್ವಯ 


[| 
fed Wr 
CUTE j 
x 
1J 


೫ 
CE 
Pa [eA 
ಫಾ 

ತ್‌ 

8) 
Kd, 1 


ಅಮುಮೋಧ 


pe 


[ee 


ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ತುಂಬಿಸಲ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ವಿಧಾನ: 


| 


0 

¥ 

ಈ, 

HW 
[CR 
) Ip 
೧4, 
% ನ್‌ 

ye 
pe 


ಗಿದೆ; 


J BBE 
SSR 
PAN: 
5. ಲ © 
POS 


ನೀಡುವುದು) 


27 


| 
‘ 
W 
| 
ಲಿ 
ನಹಳ್ಳಿ 


ಕ 
qr boy he es 

YA UE SF ee 
|} 


UL KE ಹ) 
| ್ಯ KS ಟಿ: | p % j 
WE BIW AIS D'k ೧ | 
WS RD 213 Np fle 
ES CS OMS CWE 
mH BIB LEB BB 
el — dl he ಮ KE 
| 
ಸ್‌ [ex] [ag] ಮ Lf 1D Mx [e) [9 [ep] 
fe eo ಐ ಪೆ is iO! IS 10 | 
| 
ENS 
f 7 
ey pS 


| 
ಟು 
F 
| 
} 


Re 


ವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಬೀರನ್ನು : 


ಸಕೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳು ' 


[lp 
(51 
4 
ur eT 
7 
೫ | 
| 
| [2 
¥ 1G 
BIB PS 
Led 
ರಿ! 
AE 
| Te © 
— | I@) 
| i ಸ 2 
| 6 
EA Ne ST ER; $ 
“9 
6 69) 
YA 


) Ne: 
| i ¥, § 
ಕ Wa 
PE EEC: 
A 18 ™ HD 
If: ಲ್ಸ 4 
| EE, SS, Ry ಇ EE: EA 1 
B43 lel [mle 83 
ಸ m . R 
Q H(A * ಜ್‌ | [oN | ಕ 
PS I TN I A SNE EN e 
1 2 | ೬ 
ಈ 5 Q ಯ 
B eB (BoD 
» RR | Re 
9p | pe Ld 
pe SN LS poe - rd ED 
b a ME 
(3 ) ಬ dP Qe 
SA 
SRR OES AE 
ಗ | | ಸ 
LE cea pr ಸನ ಸ ae 
ಲ |R I BE 
Ww PR ICI ee NEA 
(2 Ke Ww A |S % ¥ ID ಸ್ಸ je, 
5 Re (SSS PSD 
Te f Wp % » iF DA 
I PE DLA 
(NE ME 
6 PEA LN BE LR, REL CRS SA L) 
ಲಿ ERT 
x 
9 
jp 3 


ಹಿ 
ೌಎವರದ 


[No 
\L/ 
' ಬಾಣಾ 


ನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು, 


ಸರ್ಕಾದ 


ಮ 


ಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿಯ 40ಕ್ಕೂ 


ವನೆಯನ್ನು 


To 


— 
ಯ) 


ps 
@) 


| ಬಾಣಾವರ ಮತ್ತು ಕಣಕ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ | ತುಂಬಿಸು 


nm} 
AMA 


ಇ 


Kt 
NS 
® 
le 
w © 


HH 
ಗಲಿ 


| 


H 
I 
H 


! 


ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮ | 
| ಕೃಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? | 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
| ನೀಡುವುದು) | 

W 


'ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, | ವರದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಉತ್ತರಗಳು 


| ತುಂಬಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 0.13 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ವೀರಿನ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ನೀರಿನ 
| ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ, ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯ. 
| ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತದೆ. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ನತ್ರಾತನಾನನರು 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ | 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.2000 ಕೋಟಿಗಳ 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು; | ರಾಜಸ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು 
ಆದಾಯ ; | ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


(ಏಪಿಲ್‌ 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.24,724.27 
ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ಸವನ್ನು ಸಂಗಹಿಸಿದೆ. 
ರಾಜಸ್ಸದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೊಂದು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿಗೂಂದು ಎಂಎಸ್‌ಐಎಲ್‌ 
ಎಂಎಸ್‌ಐಎಲ್‌ ಮದ್ಯದ. ಮಳಿಗೆ (ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ತೆರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; | ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಮ 

ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? 
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ಅಮಬಂಧ 
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ಥದ ವಿವರ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


2022-23 


| —ಚೆಂಗಳೂರುಉತ್ತರ&ದಕ್ಷಿಣವಿಭಾಗ |] 

| 6 ತುಮಕೂರು OOOO | 377.91 

| OO uಟ್ಟಿು | 10615.32 
ಚಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ 

1 [ಬಾಗಂಕೋಟಿ OOOO | 15.91 


ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ 


ಯಾದ BI 


ಹೊಸಪೇಔ ವಿಭಾಗ 


SN TS TTT] 
SAAT EEA CT ASSESS CERES ET 
BUM 

SEE TTT 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 


NE NN CSS TT 
50930 


4887.6 


 ವಿಸೂ:- 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ೭-ಂ೩8/ಗಗ! ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸುತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಜಾನೆಯು yb Trೀasuy ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀ 7rಂsuy ನಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸನ್ನದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ 
ಡಿಸ್ಥಿಲರಿ/ಬ್ರಿವರೀಸ್‌! ವೈನರಿ ಫಟಿಕೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸನ್ನದುಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ದಂಡ 
ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಡಿಸ್ಕಿಲರಿ/ಬ್ರಿವರೀಸ್‌/! ವೈನರಿ ಘಟಕಗಳು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :358 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ, 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

4. ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ಹ್ಯವಹಾರಗಳು 

ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು. 
ಪ್ರಶ್ನೆ i ಉತ್ತರ oo 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ 

ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು | ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅರಸೀಕೆರೆ 

ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು | ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ | 

ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 29 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ 

ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು | ಕೆರೆಗಳು ಶಿಧಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ;  (8ೆರೆಗಳ ವಿವರ! 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ 

ನೀಡುವುದು) | ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ 
ಕ್ಷೇತದ ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಈ 
ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 13 ಕೆರೆಗಳ ಏರಿಯಲ್ಲಿ | 
ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ. 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು | 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇ | ಇವುಗಳ ದಮರದಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನ | ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ | 
| ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆೇ ಎಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; | ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು | 
ಇಲ್ಲದಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ | ದುರಸ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತದೆ? | ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತದೆ. | 


| | (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


sales 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:MID 35 LAQ 2023 


(ಜಿ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 


ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
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ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 358 ಕ್ಸ ಅನುಬಂಧ 


i 


( ಶಾಶತ ದುರಸಿ 
i Wy pe ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಈ ಸಕ 
ಕ್ರಸಂ. ಜೆಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು ನನಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹಾನಿಯ ಸ್ವರೂಪ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ನವ 
1 2 3 4 5 9 | 
——— (4 ವಾದ ———————————| 
ಭಾರಿ ಮಳಯಿಂದ ಏರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಪೇಜ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಡೈನ್‌, ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ 
1 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ |ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ 10-07-2022. | 55.03 ಡೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ದುರಸ್ಸಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಸರಪಳಿ 350 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಾಳೆ ಬಿದ್ದು ನೀರು | 
). ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯ್ಯನಕೆರೆ 09-07-2022. 60.00 4230 |ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಸೀಪೇಜ್‌ ಡ್ರೈನ್‌, ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ | 
| et ನ? ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
i ನಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದೆ ವಿರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು 
| |ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಪೇಜ್‌ ್ರ ನ್‌ ಲೀಡ್‌ ಆಫ 
3 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಅಹೋಬಲರಾಯನಕೆರೆ 10-07-2022. 100.00 45.31 ಡ್ರೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
p He ಇ pe 
| | 
SO SOG SUNN, RE SO SN] ರ I 
| ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಐರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನನ ನೀರು 
| | | ನೋರಕಿಯಾಗುತರುವುವರಿಂಶ ಸೀಪೇಜ್‌ _ ಡ್‌, ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ 
4 ಹಾಸವ ಆರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಸಾತನಗೆರೆ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ | 10-07-2022. 50.00 40.87 ಡ್ರೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ದುರಸಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ. 
f pd) pe pe 
| | 
| 
| 


ಬ್ಯಾನ್‌ RE EE ene 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಏರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲ ವೀರು 


ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಪೇಜ್‌ ಡೆ ಡನ್‌, ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ 
ಡ್ರೆನ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸ ಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


pe 


10-07-2022. 


ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದೆ ಏರಿಯ `ಇಳಿಜಾರಿನಕ್ಲಿ'ನೇರು 
ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಪೇಜ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಶೈನ್‌, ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ 
ಡೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


10-07-2022. 


ಭಾರಿ ಮಳಯಿಂದ ಏರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಪೇಜ್‌ ಡೆ ui ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ 
ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳವನು, ದುರಸಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತದೆ 


ಜ್‌ 
ಟು - | 
ರ) ಭಳ pK pe pC | 


10-07-2022. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗಟ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ 


[: Ne 


Cy 


ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಏವಿರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ 
ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರು sil ಸೀ 3 


ನೀರು 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಸನ 10-07-2022. 


& 
3G 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಕೆರೆ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ 


B ; ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗ೦ಡಸಿ ಉಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ 
' § 


ನಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ'ಐಕಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವೀರು 
ಸೋರಿಕೆಯಾ ಗ ಗ ಡೆ ಸೈನ್‌ ಲೀಡ್‌ 


ಹಿ 3 


10-07-2022. 


— ತ py n Lp ಮಿ 2 ಇ ನ 
ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡವಾಗಿಲು ಕೆರೆ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಥರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿಪಾಂಕೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


| (ಅ) | ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇಧ 37ಜೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ 


360 


ಡಾ! ಅಜಯ್‌ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ (ಜೀವರ್ಗಿ) 


14.02.2023 
ಮ 


| 
| Jon ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ | 

i ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ | ಇಲ್ಲ, 

ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ! 

ke ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; | 

| (ಆ) | ಇಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಕಮ | ಭಾರತ TE ಜೆ ಅನುಷಾ: ಗ್ಯ, 


[ ಅನುಚ್ಛೇದ. 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ' ಕಲ್ಭಾಣಿ ಕನಾಟಕ 


| ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಿದ್ದರೂ ಅನುಚ್ಛೇಧ 37ಬೆ 
[ 


ಸರ್ಕಾರಿ 


| ' ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಜಾರಬ ಗೆಬಮನಕ್ತೆ 
| | ಬಂದಿದೆಯೇ!" ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
ಸಂಖೆ: ಸಿಆಸುಇ 1 ಹೈಕಕೋ 2023 


| [e) y 


' ಸಂಬಂಡಿಸಿದೆಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೆಪನಾ೯ಟಹ 


ಉದ್ಯೋಗ ಹೈದ್ರಾಬಾಬ್‌-ರರ್ನಾಟ ರ 
ನೇಮಕಾತಿಯಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ; ಆದೇಶ. 2018ದ ಕಂ 


ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 


' ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಟ್ಟೆರ್ಥಿ ಸಭ 


| ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗ NN ಖರ್ಕಾರದ ಗಮತ್ಟ 
| ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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(ಬನವರಾಜ್ಞ ಬೊಮ್ಮಾರಯೆ) 


I I 
ಮಬ ಫೀ ನ O೦೨, 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 361 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಡಾ.ಅಜಯ್‌ ಧರ್ಮ ಸಿ೦ಗ್‌(ಜೇವರ್ಗಿ) 
ಉತ್ತದಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕುಮ 


ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಚಿವರು 


Se 
ಪ್ರುಶ್ನು | ಉತ್ತರ 


Ny SS ' ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅನುಜ್ನೇದ 371ಜೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, | ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, 


' ಮಂಜೂರು 


ಇಲಾಖಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
(ಇಲಾಖಾವಾರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾಕಿತಿ ನೀಡುವುದು) ರ RO 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ | ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು 


ಇ) 


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದಶಾಬಿವೃದ್ದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ 


' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ | ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆ ಭಾಗದ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತ be ರ 
| ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ಸ ಅನುಚ್ಛೀದನ್ವ 

DSR ENE ಪ ಗುಳ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ - 
ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು ರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಸೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೀಸಲಾತಿ) 
ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದೇಶ 2013ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ 
| ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ | 
ಗ್ರೂಪ್‌ -ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 75%, | 
ಗ್ರೂಪ್‌ -ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 80% ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ 
ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 85% ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪ್ರುದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲು 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಭಾಗದ ಯಾವ ಯಾವ | ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 86910 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು | ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; | ಲಾನಾರು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮಾಡಲಾದ ಹುದ್ಮೆಗಳೆಷ್ಟು; | ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ 60650 
ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ | ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 26260 


'ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು ; (ಇಲಾಖಾವಾರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಇಲಾಖಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
| ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಖಾಲಿ ಇರುವ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಬಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ನೇಧ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೈದ್ರಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ | 
ಸ್ಥಾನಮಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶಗಳ 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು 
ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೂ ಅನುಜ್ನೇಧ 371(ಜೆ) ಕುರಿತಾದ ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಯು ಸಬೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ನಳೀಯ 
ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದೆಗಳನ್ನು 
ಬರ್ತಿ ಮಾಡಲು/ಮುಂ೦ಬಡ್ತಿ ಮಾಡಲು 
ಪೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ 
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ 
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್‌ 31 ಹೆಚ್‌ ಕೆಡಿ 2023 


ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರವಿ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು. 
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ಬಂದಲ ಮಿ 


ಕ್ರ 
ಸನ್ನ 


ಅ) ಚೇಲೂರು ವಿಧಾನ 


| ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 362 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿವಾಂಕ : 14.02.2023 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆವರು ಮಾನ್ಯ ಕಂನಮೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವವಹಾರಗಳು 


ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


{ 
[ 


ಪ್ರಶ್ನ ಉತರ 


pS 


ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ | ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ್ರದ 
ಮಾವಿನಕೆರೆ,  ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, | ಮಾವಿನಕೆರೆ,  ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ. ಕೀತೂರು | 
ಕೀತೂರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳು 40| 


ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ | 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | 
ಮಾವಿನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ : 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ | 
ಮಾವಿನಕೆರೆ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಸೈಜ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಡ ದಂಡೆ | 
ನಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಹ 
970.00 ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 25.00 | 
ರಿಂದ 30.00 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
| ಸದರಿ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ದಿಂದ 60.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ 
ಸೈಜ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ ಗೈಡ್‌ವಾಲ್‌ ಇದ್ದು, ಸರಪಳಿ 60.00, 
ಮೀ.ನಂತರ ನಾಲೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ 
ಒಡ್ಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ | 
ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ' 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


| ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ : , 
| ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
| ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಸೈಜ್‌ ಸೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಲದಂಡೆ | 
ನಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ i 
ಸುಮಾರು 1450.00 ಮೀ.ಗಳಪ್ರು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಂದಾಜು | 
! 40.00 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ | 
' ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ದಿಂದ 30.00 ಮೀ.ವದೆಗೆ ಸ್ಫಜ್‌ | 
ಸೋನ್‌ ಗೈಡ್‌ ವಾಲ್‌ ಇದ್ದು, ಸರಪಳಿ 30.00 
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ಮೀ.ನಂತರ ನಾಲೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ | 
ವ | 

| 


ಒಡ್ಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ | 
| ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 


| 
| 
| ಎ | 


ಚನ್ನಾಪುರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಚನ್ನಾಪುರ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೈಜ್‌ 
ಸ್ಲ್ಫೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಸುಮಾರು 940.00 
ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 40.00 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು 
ಅಚ್ಚುಕೆಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ದಿಂದ 10.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸರಪಳಿ 10.00 ದಿಂದ 
40.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ 
ಸರಪಳಿ 40.000 ಮೀ.ನಂತರ ನಾಲೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ 
ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ 
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೀತೂರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ: 


ಕೀತೂರು ಪಿಕಪ್‌ ನಾಲೆಯು ಯಗಚಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಯೋಜನೆ, ಬೇಲೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು 
ಒಟ್ಟು 13.29 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 650 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು 
ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 13.29 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 2016-17ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ಯಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲೆಯ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ರಿಂದ 2022-23ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ಯಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ 
ಮೇರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗಿನ ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೃಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ 
ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


| 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ ನಾಲ ಹಾಗೂ 
ಒಡ್ಡುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

್ಯ:ಎಂಐಡಿ 17 ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ 2023 


(ಜಿಸಿ ಮಾಧುಸ್ಟಾನಿ) 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


pe 
No 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:362ಕೆ 
ಪೂರಕ ಟಿಪಣಿ 


pd ANNEAL Ne AMS MNAAS 


ಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳು 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವಂ ಪರಂ ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ 
gah ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮಾವಿನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ : 


i ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೀತ್ರದ ಮಾವಿನಕೆದ, ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ, ಚನಾ ಪುರ, ಸೀತಣದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಸೈಜ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಡ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಸುಮಾರು 
970.00 ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 25.00 ರಿಂದ 30.00 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಸದರಿ ವಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 "ದಿಂದ 60.00 ಮೀ:ವದರೆಗೆ ಸ್ಯಜ್‌ ಸ್ಲೋನ್‌ ಗೈಡ್‌ ವಾಲ್‌ ಇದ್ದು, ಸರಪಳಿ 60.00 

ಮೀ.ನಂತರ ನಾಲೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ವಹ ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ : 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳಹಳ್ಳಿ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಜ್‌ 
ಸ್ಫೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಸುಮಾರು 1450.00 
ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 40.00 ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 
0.00 ದಿಂದ 30.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸೈಜ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ ಗೈಡ್‌ ವಾಲ್‌ ಇದ್ದು, ಸರಪಳಿ 30.00 ಮೀ.ನಂತರ ನಾಲೆಗೆ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು 
ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚನ್ನಾಪುರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ನ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ : 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚನ್ಮಾಪುರ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೈಜ್‌ 
ಸೋನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಸುಮಾರು 940.00 
ಮೀ.ಗಳಷ್ರು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 40.00 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ದಿಂದ 10.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸರಪಳಿ 10.00 ದಿಂದ 
40.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸರಪಳಿ 40.00 ಮೀ.ನಂತರ ನಾಲೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಿಕಪ್‌ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. : 


ಕೀತೂರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ವ ಒಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ: . 


ಕೀತೂರು ಪಿಕಪ್‌ ನಾಲೆಯು ಯಗಚಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ, ಬೇಲೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಬರುತದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಒಟ್ಟು 13.29 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 65೧ ಎಕದೆ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ನಾಲೆಯು ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 13.29 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಿಮೀ 
0.00 ಯಿಂದ 100ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲೆಯ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ರಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಕಿಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ ಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನದ 
ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
ತಿಳಿಸಿರುತದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಚೆ 


1. HSS NINE ಪ್ರಶ್ನೆ :363 


ಸಂಖ್ಯೆ :ಶ್ರಿ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌ 
2: ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : 14.02.2023 
3. ಉತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂನಿದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
4. ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವೀರಾದವರಿ 
ಸಿಚಿವರು. 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಏತ ವೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 61 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ | ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಎ7ಬ\ಬೀರು ಮತ್ತು 


OS 


ನದಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಮಾಳು ಭಾಗದ 62 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
| ವೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ| ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವೀರು ತುಂಬಿಸುವ | 


ನ 
ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹೇಮಾಚತಿ | ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ | 


| 
| ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ವೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಸ್ಟೃತ ಯೋಜನಾ 
| ಅಂದಾಜು ಪತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ | ವರದಿಯನ್ನು ರೂ1736 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ! 
ಕಡತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲಿದೆ; ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುದಾನದ 
| | ಲಬಭ್ಯತಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೃಗೆತ್ತಿಶೊಳ್ಳೆಲು 
| ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
el RN WARNS ONESIES ಮಿ 
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ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ಜ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 364 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023. 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 


pe] 
ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ವಾಡಿ ಗಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು 14ನೇ 
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ 
ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಬಂದಿದೆ. 


(ಆ) 


ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸದೇ 
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ 
ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ/ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು 
ಹಾಗೂ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗಾಮದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ 
ಖರೀದಿಸದೇ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ 
ಇಬ್ಬರು ನೇಕಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. 

ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ | ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಇವರು 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ |ರಾಜು ಬೇವನೂರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ದ | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:24-11-2022 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ರಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ದೂರಿನನ್ಹ್ವಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
(ಆಡಳಿತ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗಾವಿ 


ಬಂದಿದೆ. 


(ಇ) 


ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ 87 ಗ್ರಾಪಂಅ 2023 (ಇ) 


ರು ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗಾಮ 
೦ಚಾಯತಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ 
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:30-12-2022 
ರಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023 
ರಂದು ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ 
ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕರಣ 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


tl 9 


1 


Na 
(ಬಸವರಾಜ ಹಕ್ನ್‌ರಯು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಲೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ಸೆ ಸಂಖೆ : 365 

ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ದ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ನಣ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


ಕ KA | 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ) | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 


ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ | ಆರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1980ರ ಕಲಂ-2ರಡಿ ಪರಿವೇಶ್‌ ವೆಬ್‌ 
ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 16 | ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ 
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ 

| ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ | ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿ 

ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪರಿವೇಶ್‌ ವೆಬ್‌ ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ: 
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ |17-06-2021 ರಂದು ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ, ಇದುವರೆವಿಗೂ | ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮರುಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿ 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-08-2021, 21-10-2021 ಹಾಗೂ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಿರಲು |25 02 2022 ರಂತೆ ಕೋರಿದ ಮೇಲೆ, ಉಪಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 
ಕಾರಣಗಳೇನು; ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 

ಸಿ 12-2022 ರಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ 

ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ 
ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 09-01-2023 ರಂದು 
ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತಾರೆ. 


pe 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ತೊಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಯಾವಾಗ 
ಅನುಮೋದನೆ 

| ನೀಡಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ | 
ನೀಡುವುದು) ದಿನಾಂಕ: 07-02-2023 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು) ಇವರು ಸದರಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ತಿಕ ಅನುಮೋದನೆ (In-Principle Approval) 
(Stage-l) ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, eb: ಸಮಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು 
ವಿಧಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 07-02-2023 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ಲಿಕ 
ರ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ 


ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1980 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 


ಹಿ 


| | | ಹಂತದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ALAAAS 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಪ್ಟಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಅಪಜೀ 16 ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ 2023 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


| ಚುಕ್ಕಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ “360 

2: ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 


ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು. 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ಬ್ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ಮೆಂಗಯ್ಯನಕೆರೆ ಏತ ನಬೀರಾವರಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಯು | 


ವಿ೪ಳ೦ಂಭವಾಗಿರುವುದು 
| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಆ | ಹಾಗಿದ್ದಳ್ಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ | ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಎವಳ೦ಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇಮ ಖಳ೦ಬಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
1. ಕೆಆರ್‌ ಪುರಂ (ವೆಂಗಯ್ಯನಕೆರೆ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ 


| ಅ ವರಣದ ಬಳಿ ಪ೦ಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ವಿರ್ಮೀಸಲಮ ಯೋಜಿಸಿರುವ 


Ua UT CANN UU KAY CV CA UEASSAC AVN AAS OANA VAS CA 


1200 ಗುಂಟೆ ಸ್ಮಳವನ್ನು ಬಿಡಬ್ಬೂ.ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ | 


ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬೋಗ್ಯದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತದೆ. 

2. ಬಿ.ಬಿಎಂ.ಪಿ ಕರೆಗಳ ವಿಬಾಗ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಹೆಚಜ್‌.ಎ.ಐ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು 
ಅಮುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಅಮುಮತಿ 

| ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

3. ಬಿ.ಬಿಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಜನ ದಟ್ಟಿಣೆ ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿಕ್ಲಿತ 

| ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ನ. ಸಾದ್ಯವಾಗಿರುತದೆ 

4. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು 
ಕುಲರಿತಗೊಂಡಿರುತದೆ. 

2022ರ | ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತದೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 


| ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ | 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಗಡುವು 
| ವೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
| ಗಮನಕ್ಕಬಂದಿದೆಯೇ 
| ಈ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ | ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಷ್ಕೆಂಬರ್‌- | 
| ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ | 2022 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೂಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಗಧಿತ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು 

ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೀಘುವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೇ 

| 2023ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಉ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾಖಬ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ: 38 | 


RAN 
| ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


| ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ಬಿವರ | ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ. ಎಸ್‌.ಟೆ.ಪಿ (ವೆಂಗಯ್ಯನಕೆರೆ), | 


ವೀಡುವುದು) | ' ಮೇಡಹಳಿ, ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದಸಿ | 
| ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 
pe ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 


ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಬನಿರ್ನಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ, ಎಸ್‌.ಟೆ.ಪಿ ಹತ್ತಿರ 
2. ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಪಿ ಹತ್ತಿರ 
3. ಕಾಡುಗೊಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ಹತ್ತಿರ 

ಕೆ.ಆರ್‌ ಪುರಂ (ವೆಂಗಯ್ಯನಕರೆ) ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ 
ಆವರಣದ ಬಳಿ ಪಂ೦ಪ್‌ಹೌೌಸ್‌ ಬಿರ್ಪಿಸಲು 
ಬಿ. ಡಬ್ಬ್ಯ್ಯೂ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಣ್ಣು 
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:28.11.2022 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂ೦ತರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ, ಬಳಿಯ 
ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗೆತದ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 

ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಮ್ದ, ಪಂಪ್‌ 
ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಾಮಾಗಿಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಿಕದ ಪಂಪ್‌ಹ್‌ೌ್‌ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಯಲ್‌ ರನ್‌ ಮಾಡುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ 5130 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ 
ಪೈಪಲ್ಯನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 21.30 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್‌ 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 173 ಕಿ.ಮೀ 
ಉದ್ದದಷ್ಟು ಎ೦ಎಸ್‌.ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಡಿ.ಐ 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವದೆಗೆ 28.00 ಕಿ.ಮೀ. 
ಉದ್ದವರೆಗಿನ ಡಿ. ಐ. ಪೈಪಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 45.3 ಕಿ.ಮಿ 
ಉದ್ದದವರಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉಳಿದಂತೆ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಪಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು 
ನೀರಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ 
ಪೈಪಲೈೆನ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಊ |ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 
ಉಳಿಕ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; 
ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಬಿಡುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು 

ಕಡತ ಸ೦ಖ್ಯೆ:MID 36 LAQ 2023 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.136.20 ಕೋಟಿ, 

ಈ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚೆಿ ರೂ.86.99 ಕೋಟಿ. 

ಉಳಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಅಮಗುಣಮಪಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕುಮ 
ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


pI ಮಿ 


(ಜಿ.ಸಿ. ಮಾದುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಶ್ರೀ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಚ್ಛೇಗೌಡ,_ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂ:366 ಕೈ ಪೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕ.ಆರ್‌.ಪುರಂ 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ವೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 63:ಏನೀಯೋ:2015(ತಾಂತಿಕ) ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿನಾಂಕ: 
28-11-2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ 10000ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸಿ.ಇ.ಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 108 ದಿನಾ೦ಕ: 08- 
03-2019ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟರ್ನ ಕೀ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನ೦ತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ್ಬM/S 


Sri Srinivasa Constructions (1) (P) Ltd ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತದೆ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ (200 ಎಂ.ಎಲ್‌. ಡಿ) ಮತ್ತು 
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ (20 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ) ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 40 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೀರನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ ಹೊಸ ಎಸ್‌ಟೆಪಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ. 
ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ. ಯಿಂದ 25 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇಡಹಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ.ಯಿಂ೦ದ 15 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. 
ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ. ಯಿಂದ 3 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಇದರಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 38 ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ದಿ 
ವ್ಯಾಲ್ದಿಯ 31 ಕರೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿ 38 ಕರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 287.45 
ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌.ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ೦ಐಡಿ 84 : ಎಲ್‌ಐಎಸ್‌ :2020 : ಬೆಂಗಳೂರು:ದಿ:11-01-2021 ರಲ್ಲಿ 
ರೂ.149.85 ಕೋಟಿ ಪರಿಷತ ಪ್ರಸಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು.ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 310/2020-21/ ದಿನಾ೦ಕ:08-02- 
2021 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ 
ಹತ್ತಿರ ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಡುಗೋಡಿ 
ಹತ್ತಿರ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪೈಪ್‌ 17 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 
ಡಿ.ಐ.ಪೈಪ್‌ 28 ಕಿ.ಮೀ.ರಷ್ಟು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಡತ ಸ೦ಖ್ಯೆ:MID 36 LAQ 2023 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ; | 
: ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ದೇವಾನಂದ್‌ ಪುಲಸಿಂಗ್‌ ಚವಾಣ್‌ (ನಾಗಠಾಣ) 
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ಸದಸ್ಯರ ಹಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಿಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೆಚೆವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 


| ಉತ್ತರಗಳು 


2020-21 


ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ "ರಿಂದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ | ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ರಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ! ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೂಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು;  (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, | ವಿವರವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟಿ; ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು) | 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು | ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಯೋಜನಾವಾರು ಅನುದಾನ 
ನೆಬಾರ್ಡ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ | ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಅದರನ್ವಯ ಯೋಜನಾವಾರು ಮಂಜೂರು/ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದೆ. 


l 


| ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಾನಸಬಾ 


ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ' 
| ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ ನೀಡುವುದು] | 2] 
ಇ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೆ ೨ | 
ನಾಗಠಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್‌ 


| ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ | 


ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು? 


ಗ್‌ | 


ಜಸಂಇ ೦8 ನಿಎಎಂ 2023 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗಠಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯದಿ 
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 


ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀ ಡಾ|| ರೇವಾಸಂದ್‌ ಫುಲಸಿಂಗ" ಚವಾಣ್‌ (ನಾಗಠಾಣ)ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:367 


2 


| 
\ 
[i 
| 


ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆ!/ಕಾಮಗಾರಿಯೆ 


ವರ್ಷ 


| RIDF 0 


ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು, | 
ಶಿಪಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಗುತಿ, 
ತಾಲಗುಂಡ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು | 
ಹೂಬಳಿಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ದ, 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು (4 
ಮುಕಾಂತರ ಎತ್ತಿ ಕೆರೆಯನ್ನು 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನ. 


| 
| ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೂಡ್ತಿಗಿ 
| 


| ಹಾಲ್ಲೂಕಿಸ 74 ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ತುಂಬಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ವವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸುವ ಯೋಜನೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ 
ತಾಲೂತಿಸ 94 ಕೆರೆಗಳನ್ನು 

ತುಂಬಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ವ್ರ.ವಸ್ಟೆ ಕಲಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


I ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ 
ತಾಲೂಕಿನ Sufering atchkat 


of GLBC command from 
Km 63.00 to 103.00 - 
ಸಾಸಲಟ್ಟಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತು 
ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
Suffering atchkat of GLBC 
command from Km 103.00 
to 109.00 (TE}-ಮಂಟೂರು 
ಮಹಾಲಕ್ಷೀ ಏಷ ಸಿಃರಾವರಿ 


| 202223 XXVIN 


ಅನುಬಂಧ -೩ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು) 


| 
ಹೆಸರು ಯೋಚನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 


ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ | 


ಮ 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


2020-21 2021-22 2022-23 


ಠಿಶಾರಿಪುರ 


83709.26 | 57171,70 17523.22 6106.75 


ತೇರದಾಳೆ, ಮುಧೋಳ ಮತು 
ಜಮಖಂಡಿ 


ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತು ಮುದೋಳ 


66240.00 5635837 9881.63 


40676.36 13194.13 15206.40 


26423.61 


21574,62 - | - 


ಕವರಾಾಣಟಕ ವಿದಾವಪಬೆ 


ವಿಧಾನಪಭಾ ಪದಲ್ಯ್ವರ ಕಪರ ಡಾ।! ದೇವಾನಂದ್‌ ಘಹುಲಪಿ೦ದ್‌ ಚವಾಣ್‌; 
(ವಾದಠಾಣ) 


ಉತ್ತರಸವಾಕಾದ ನನಾರಾ 
ಉತ್ತರ | 

ny ಲು ೨ 

ಪುಧಾರಣೆಗೆ ಪರ್ಕಾರ “ವಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿದೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 

ರಸ್ತೆ" ಯೋಜನೆ ಜಾರಿದೆ ತಂದಿರುವುದೆಃ: 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಗಠಾಣ ಕ್ಲಂತ್ರ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಂ 
ವಿಜಯಪುರ ಹಾರೂ ಚಡಚಣ ಡಾಲ್ಲೂಕಿವ 
ಆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ದುರುತಿಪಲಾದ ರಪ್ತೆಣಳಾವವು; 
(ಶಾಲ್ಲೂಹುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮಬಂಧ-1ರಲ್ಲ 


ನಬಾರ್ಡ್‌ ಹಾರೂ ಹMGNREGA ಯೋಜನೆ 
ಮೂಲಹ ಒದ್ಗೂಡಿಲಿ. ೬ ವಿಸ್ತುತ ಯೋಜನವಾ 
ವರವಿಗೆ ವಬಾರ್ಡ್‌ ಪಂಸ್ಥೆಖುಂದ ಅಮವಮೋದನೆ 
ಪಡೆದು ಕಾಮದಾಲಿದಳನ್ನು ತ್ವಲಿತವಾಗಿ 


ವಾಗಠಾಣ ವಿಧಾನಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮಷ್ಣಾನದೊಆಪಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಪಲಾಗುವುದು. 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈೂ ಯೋಜನೆಯ ತ್ವಲಿತ ಜಲಾಖೆಯ ಅಮದಾನ (4054) ಹಾರೂ 
| ಅಮುಷ್ಠಾನಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕೈದೊಂ೦ಡ | MGNREGA ಯೋಜನೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಖಿ 3೦ ಕಿಮಿ 

ಕ್ರಮರದಳಲೇನಮುಃ: ಪ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ದುವಿ 


ನಿಗಧಿಪಡಿಪಲಾಗಿದ್ದು ವರ ಹಾಮದಾವಲಿಗದಆ 
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆದ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯುತಿ ಮುಖ 
ಹಕಾರ್ಯನವಿರ್ವಹಣಾಧಿಹಾಲಿಗಳಆ ಅಮವಮೋದನೆ 
ವಂತರ ಕಾಮದಾಲಿದಳನ್ನು ಅಮಷ್ಠಾನದೊಆಪಲು 
ಕಶ್ರಮವಹಿಪಲಾಗುವುದು. 

ಪಂ೦ಖೊ:ರಾಅಪ:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:15ವೇೇ ವಿಪ5ರಅ:ಚುರಪಸಡ68:2೦೭28 


ಅನುಬಂಧ 1 


ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು 


ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


[0 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ಲೆಸ್ಟೇಷನ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ನಿಂದ ತೊನಶ್ಕಾಳ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ವಿಜಯಪುರ | ವಾಗರಾಣ 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಮನಾಳ ಗಾಮದಿಂದ ನಡುವಿನ ಸಾರವಾಡ ರಸೆ 
ನಾಗಠಾಣ 3 2 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಂಡಾ.] ರಿಂದ ಕೇಸು ಗಿರಣಿ ವಸಿ ವರೆಗೆ ರಸೆ 
ವಿಜಯಪುರ। ನಾಗಠಾಣ ಎ A) 


ದೊಳಪ್ಪ ಲೋಕಂಡೆ ರವರ ವಸ್ತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. | 
ರೆ ಎ೭ಲೂಕಿಷ ಬುಲಿ. ೬:ಸೂರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ನಡುವಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸೆ 
ಶೆ _ 1.00 12.50 9.00 3.50 


ನಾಗಠಾಣ | 


ರೆ ಶುಲೂಕಿಷ ಮಜಾಪೂರ ತಾಂಡಾ 2 ರಸೆಯಿಂದ ಖದಾನಹರಿ 
ನ ಣೌ ಶಿ 1.00 12.50 9.00 3.50 
ಧಾರಣೆ. 


ಮಬಿಸಿವನಳೆ ಗ್ರಾಷ ದಂದ ಚವಾಣ ವಸಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
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Hl 


ರ ನ le ನಾ ky [eS 
ಇವ ೧೮೧ದಲಲ ಟಂಟಂ ೧ ೨ರ ನಿನ ನಿನ ಬಲ ೦೫ 


¥o yor Ke ೧ೀಲಜ ೧ ನಿಂಲದರು ಛಂದ ನೀಗಲು ಬವ 


(೧ ಬು an PRN ಯ 
peo ¥o yee Ke U2 ೧ಂಲಯ ್ರಂೂಂನಯ ನೀಲಾಬ ಬಜಿ 


ಜ೧ ಭಣ ರು ಅ೧ಂಂಬ೧ಂಂಲ ಲಂಲಯ೪U ಮಾಲವಿ ಬಂಲದಣ ಉಣ! 


ಬಗಲಿ ೫೧ ಹಂ ಜರೀಉನ HOON ಹಿಂ ಬೀದೀ ೧ 


Pad 

Ko yocke ಣಂ ಐಂಲಂಂಬಾ ಐಂ ಟನಿಲ ನೂಲ ಚಣಬನಿ 
Pad 

&o yoctpeorx aN nov Ucsone VRex ನೀಲಾ ಆಣಲಭ 
ಆಂ Fo HeeoMoc-upse ನೀಲಂ ಆಲ 

ಜಂಂಲಿಜ ಜಂ ಭಂಗ ಉಲ ಪಾಂ 

ಬಂಧ ೧ೀಲದಂಂಣ ರಾಂ ಗಂಟ ಅಂದರ ಭಂಲ೧ಂ ಬಣನೂ | 


ಣಂ ಬಂಲಂಯ೪ ಉಲಲ೧ಣ ಬೂಲದಂ ಆಣ ನಃ 


18 
[4 
1 
kal 
೫ 
ಬ 
p 


ಜ೧ಿಂದಿಂ 
ಕ್ಸ್‌ ಧಾ p 
A YES VACA ಬEಖಬ ಬಂಲಯದU U೧RON ಜೀಲNR ARRON 


"ಜಂಂಲಿಜ ೫೧ ಭಂ ಲಬಔಜಲಾ 
Je beeeee Hocokp ದ ನೀನನನ R೮೧ ೧P೦Rಲ 


ದಜ ೧p 


Clo 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ie ) 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 369 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :  ಡಾ.ದೇವಾನಂ೦ದ್‌ ಫಪುಲಸಿ೦ಗ್‌ ಚವಾಣ್‌ (ನಾಗಠಾಣ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023. 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ | ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಾಗಠಾಣ 

ನಾಗಠಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಬಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ! 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2705 ಮತ್ತು 4705 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ | 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ | ಪ್ರದೇಶಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಾವುವು; 
| ESSE SE SS 
pO ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು 


ಚಟುವಟಿಕೆ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬೂ ಸುಧಾರಣೆ 194.99 


ನಾಗಠಾಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 1.65 


198.68 | 
1,385.00 

0.61 

0.64 


ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮುಂದುವರೆದು, ಆಯಾ ಸಾಲಿನ ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡಾಗಳಿ೦ದ 
ಬಂದ ಬೇಡಿಕಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರು ತ್ತದೆ. 


ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತ 
ನಾಗಠಾಣ ಟ್ಯಾಂ೦ಕ್‌ 


ನಾಗಠಾಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 


ಸದರಿ ಪ್ರಸಾವನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಕ್ರಮವಮೇನು?(ಬಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ 


Ks 


ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
KS ವರ್ಷ pe 

೦ ಅಮುದಾನ (ವೆಚ್ಚ) 

(ರೂ. ಲಕೆಗಳಲ್ಲಿ) 
| 2019-20 570.86 
| 2 | 2020-21 278.44 
| 3 | 2021-22 203.53 | 
ಜಸ೦ಇ:09೫:ಸಿಎಎಂ೦:2023 ಭಾ ಮ 

(ಗೋವಿಂದ ಎ೦ ಕಾರಜೋಳ) 


ಜಲ ಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 37) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ಲ 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಹುದ್ದೆ ಎಷ್ಟು; ಹಾಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟು; 


(ಆ) | ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 


| ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವೇ; 


ಖಾಲಿ ಇರುವ ಈ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 


ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 88 ಗಾಪಂಅ 2023 (ಇ) 


ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 
14.02.2023. 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


ಉತ್ತರ 
ಪಲ್ಲಿ ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 33, ಈ ಪೈಕಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:29, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ:4. 

ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದ 
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 
ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ವೃಂದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ 
ಪ್ರಾದಿಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೇಡ್‌-1 ವೃಂದದ ಅರ್ಹ 
ನೌಕರರು ಲಭ್ಯವಾದಂತೆ ಜೇಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


¥ 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


| 


2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಉತ್ತರ 


ಮತ್ತು 


ನಾನ ಸಭೆ 
2021-22 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 


pO 


14.02.2023 


1b 


ಪಃ 


po) 


ಗಿಸಲಾಗಿ 


~ 


md 


(9) 


Be 


pe 


ಕಾ 


ಅಟಿ 


[WN 


{ 


Jo 


Ne) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಎಧಾನ 


ತ್ತು 2022- 


po 


~ 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 


€೬3ಿಗಾಗಿ ಅಜಿ 


೧, 
pe 


೧ 


OS 
೬ನ 


(3 
{ 


3 


IY 


BENNER 


| 3,50,157 


ಎದಿ 


| 


ಶಾ 'ಪ್ರಲ್ಲಿ 


¢ 


[ek 


4,62,829 


CAEN JE REN ER) 
WUTC 


A 


ಹಾ 
We 


UW 


(3 


PR 


ಗು 
[eS 
| 


ಇ 


YD Ye 4 fo 3 lL. 
ರ್‌ pe 
ರ a ೦ (5 ೫ 
SE 
3 9) [59 $ ps 
Sans 4 
c ರ್‌ 
A ಖು 5) ನಿ 
, ಸ 
2 E 7 1 p Y3 
| € pe ೧ 
“EERE 
EE 
೫ y  D 
ಸ ಗ್‌ 
feo) Ye 4) ಲ್ರ D ಸಿ 
So UE 5 pa 
ಸ ರಾ «ಇ | 
N 5% 
[A RE 
N My 
| ವೆ W — iz 
[) I [e ಸ ಸ 
1 EB 5 WN pe 1 
N ಕ ಲಗ್ಗೆ ಸ [a 5) | 
| WN ನ ¢ 5; ) Re: 
Y pe: , 3) ಎ” [e) 
— © NW Yc ಗ 
NJ SNR RE 
|) ' ನ | 
EE 
Mo) 
POE 
ಕು 
¢ 
©) Ww 
ವ್‌ 
ec RU 
೫ 
[3 
ai D 
am 
ME 
೪2 Ne 
ನ, 
} 
6 613 
ಪ್ರ 3 
3 ® 
[3 ಳು ಗಿ 
5 13 
ಫ್‌ 
R x 6 


| ಆನಾಸ 19 ಡಿಆರ್‌ಎ 2023 (ಇ-ಆಫೀಸ್‌) 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಹಹಣ್ಹ್‌ಯಿ) 


- ಅಮು ಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನಸಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 372 
2021-22 ಮತ್ತು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರ ವಿವರ (ಜಿಲ್ಲಾಖಾರು ಮಾಹಿತಿ) 


§ ಆದ್ಯತಾ ಆದ್ಯತೇತರ 
ಕ್ರ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳು RS BN GN SS 
ಸಢ ಅರ್ಜಿಗಳು re ಅರ್ಜಿಗಳು ಖು ಅರ್ಜಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳು ಖಾ ad 
ಅರ್ಜಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳು | ಅರ್ಜಿಗಳು | ಅರ್ಜಿಗಳು 
| 
1 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ 37018 14773 8000 22773 14245 _ 
2 |ಬಳ್ಳಾರಿ 40539 1620) 9107 25328 15211 
3 [ 1307) 7508 3s 7859 OS 
WE 37) 78) 1036 90181 ano) 
| 5 [ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 12685) 6874 | 1218 8092 4593, 
6 [ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ನಿಮ 20041 10103! _ 5961 10699 9342 
7 [ಬೆಳಗಾವಿ 81147 29749 23748) 53497 27650 15214 12512] 
8 [ಬೆಂಗಳೂರು 40026] 168) 4398] 20536 19490) 11253 8192) 1261 ) 
9 [ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮಾಲತರ 10850 4102 118 5840) 5010 i601) 100 1s] 1115] 486 
0 ES 31556) 7335] 8563 15898 15658 4740 330° 764) 4094| 646 
11 [ಚಾಮರಾಜನಗರ 10004) 3624 °° 192) 5546 4458 1810 1171) 104) 1275) 535] 
12 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 6564/4016 5426 1971 1489 7| 1559 412 
13 [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು _ 2014 1622 420) 3137 1822) 10s) 1927 1210 
| 14 [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 13349 4824 6294 3541 3088 96] -. . 3184 357 
| 15 [ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 701] 1924 y 4527] 15499 13644 62) 14265] 1234 
16 7585 7107 4346 4335 553 3671 659 
17 11675 5751 82 3399 2352 
18 1329 3374 24) 36] 
19 |ಹಾಸನ 17644 8526 3453) 2479) 


20 |ಹಾವೇರಿ 25152 9634 
2 ಕಲಬುಗಿ್ಕ 67954 28886 
22 |ಕೊಡಗು 6069 2800 


3327 1056 


6882 2128 


3675 1311 i] . - 1324] 2351 
6 


23 |ಕೋಲಾರ WN 14272 5567 2741 1615 11) 1806 935 
24 |ಕೊಪ್ಪಳ 25584 9196 2543 _1795| 221 


25 |ಮಂಡ್ಯ 13369 5094 | | 2890 1763 66 
26 |ಮೈಸೂರು tf 27771 12296 °° 8022 8536) 6554 200 


ಅನುಮೋದ 
Es ಪಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ 
pe) 
ಅಜ್ಜೀಗಳು ಅಟ್ಟಿ 


13602 
3076 
6340 

10770 

572 
1487| 
5867 
4214 


345030 173640 


ವಿಲೇವಾರಿ 
ಯಾದ 
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7683 


14376 


22760 


6479 


1164 


32289 


12228 


518670 


ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಅರ್ಜಿಗು 


| 13788 2 


2989 


6562 


17264 


5257 
304864 


ಆದ್ಯತೇತರ 


~ | 
ಸಲ್ಲಿಕಯಾದ ಸುಮ ತಿರಸ್ಮರಿಸ 
ಅರ್ಜಿಗಳು ಶಾನಿಯ ಅತಭ ಇರುವ 
ಅರ್ಜಿಗಳು | ಅರ್ಜಿಗಳು 


4 
1 


173145 


ಹಾರಿ, 
ಮ 
NN SS 


pd] 

7 

ಕ } + jj ಜಿ 

ಹಲ ಬವಿಹಾರಗಳ ಇಲಖ 
.ಖ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿದಾನ ಸಬೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


wa 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಅ) | 2019-20ನ್‌ ಸಾಲಿನ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತವಳ್ಳಿ ಬಳ 
ಘಂಟಲಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಣಿವೆಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲು ಘೋಷಣೆ 
ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ: 


374 
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌ 
(ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 

14.02.2023 
ಜಲಸಂಪನ್ಮ್ನೂಲ ಸಿಚಿವರು 


ಉತ್ತರಗಳು | 
ಮ 


ಆ) | ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ 
ಕಳೆದರೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯದೆ ಇರಲು 
ಕಾರಣವೇನು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಯಾವಾಗ 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು? (ಬಿವರ 
[ನಡನ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಇ 3 ಡಬ್ಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2023 


ಅನುಮೋದಿತ 
ಕಾರ್ಯಬಾರವಖಿರುವುದರಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದ್ಯ 
ಅವಕಾಶವಬಿಲ್ಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸದರಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು | 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


|  ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 375 


2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಶ್ರೀ ಆನಂದ್‌ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ (ಜಮಖಂಡಿ) 
14.02.2023 


ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; 


5 MN 


ಆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಲಾಗುವುದು? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಇ5 ಡೆ ಬ್ಬೂ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2023 


ಶ್ರಮಕ್ಯಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಹುನ್ನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ |! ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ ಕ೦ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ 


fe 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸ್ವಿಚ್‌ ಯಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹತೇಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಏರು ಕೊಳವೆಯ ಎಲ್ಲಾ 


ಹೈಪ್‌ಗಳು ತಯಾರಿದ್ದು, ಏರು ಕೂಳವೆಯ ಒಟ್ಟು 
ಉದ್ದ 7.065 ಕಿ.ಮೀೀ ರಲ್ಲಿ 6765 ಕಿ.ಮೀ ಏರು 
ಕೂಳವಮಬೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 


ಹರು ಕೂಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು | 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ' 


ರೂ. 33.42 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ 
ಕೈಗೊಂಡು ಶೀಘುವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 


= 
ಮ 


ತ್‌ 


(ಗೋವಿಂದ ಎಕ ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸ'ೆ 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :376 

ಸದಷ್ಯರಹಸರು : ಶ್ರೀ ಆನಂದ್‌ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ, 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು. 


MW MN 


NNN ORE, _ ಉತ್ತರ Ks 
ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ | ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಅದಿಹಮುಡಿ-ತೊದಲಬಾಗಿ ಏತ | ಅಡಿಹುಡಿ-ತೊದಲಬಾಗಿ ಏತ 
| | ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು | ವೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ | 
| | ಪುನೂಶ್ಪೇತನಗೂಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ | ಪುನರುಜ್ಮೀವನ ಕಾಮಗಾರಿಯ । 
ಎ. [ಸರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ರೂ.1700.00೦ಕ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು 
| 

| 


ಆ | ಯೋಜನೆಯನ್ನು | ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪುನಃಶ್ವೇತನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.10 | ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು 
ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು | ದಿನಾ೦ಕ:11/12/2019 ರಂದು 


| ಸಲ್ಲಿಸಿಯ್ದ, ಯಠಎಬಂಗೆ | ಜರುಗಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 
| ಮಂಜೂರಾತಿ ವೀಡಿ, ಯಾವಾಗ | ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ 
| ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ | ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಬಾಗಿರುತದೆ. 

| ಮಾಡಲಾಗುವುದು? 

ಸಿದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಅಮುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ 
| [ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. | 


ees SEE TEE 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯ:MID 38 LAQ 2023 


(ಜಿ.ಸಿ. ಮಾದುಸ್ವಾವಿ) 
ಕಾನೂಮ, ಸಂಸದೀಯ ಹ್ಯ್ವವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೀಲಂವರಿ ಸಚಿವರು. 


UU 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ EN 

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಸತೀಶ್‌ ಎಲ್‌. ಜಾರಕಿಹೂಳ(ಯಮಕನಮರಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೀಕಾದ ದಿಬಾಂಕ 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಪರಿಹರಿ 


02 [PMGKAY 1003042.810 
- (July 


| 2020 to 
| 


June 


2021) | 


63613.650 


೨ ರ ೂರಿ SR) CN ೨ ೨ A pa 
ಅ 12020 ಹಾಗೂ 2021 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮಿ ಖು ಸ ಖ್‌ ಭಷ s ೬ನ pe [I PON ಎ 9D 
ಕೂರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದ | ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸಿಂಬರ್‌ 2022ರವರಗೆ PMGKAY 
ಸ ಇ ಇರಿ N 7 AN RU 3 ಗಿ AAA PR [ನ [oN ೧ 5 
ಸಮಯದಲ್ಲ, PMGKY ಯೋಜನೆಯಡಿ! ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಿಸಲಾದ ಆಹಾರ | ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕಳಕಂಡಂತಿದೆ 
pS _——— pe ~ ¢ ಎ೨4 ಮಿ 
ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು? (ಪ್ರಮಾಣ ಎಂ.ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ) 
SN NS SUES Ai 
(ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಕ್ರಮ ಹಂತ | ಅಕ್ಕಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕಡಲೇ 
— ಮಿ | } vas MSNA ಹ 
ಸಿಂಖ್ಯ 2020-2021 
01 PMGKAY -1 668993.708 | 38168.184 
(April 2020 
to June 
& 12020) | 


| TOTAL 1672036.518 38168.184 


| 


6361 ೧ 


| 
2021-2022 
PMGKAY -lll 437252.060 
(April 2021 | 


Me : 


i to June 


2021) 


4 | pmokAY | 103324568 
WV uly | 
| | 2021 to | 
Nov 2021) 
‘05 | PMGKAY | 
3) 
(Dec 2021 | 


811888.616 


| 


ಆನಾಸ 18 ಡಿಆರ್‌ಎ 2023 (ಇ-ಆಫೀಸ್‌) 


to March 
|202) 
| TOTAL 2282264975 | 
oo 2022 
06 1237408.988 | 
| 


(April 2022 


{o 


September | 
2022) 


PMGKAY - | 586633.720 
VIl (October | 
2022 to 


December 


Ns | fs, 
TOTAL Ll 824042, 708 


GRAND | 5778343.853  38168.16 184 


TOTAL 
ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮುತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್‌ 
ರಾಬಿ: ಸುರಿಯದ. ಸಹಾ ಸನನಗಳಲ ಹಂಟಕಯಮೂ 
ಮ BIE EUR ಆ, Wy eee ಮಾಹಿತಿಯವು೨ 
ನ ಬಿರಥ ಲ EE ಧಾನಸಭಾ ಶಕ್ರೇತ್ರವಾರು 


3 IAA RANA TN \ 
UUW USUI, ' 


Kk Ny PN AD 


ಜೆ 


A A A 
ಪರಾ Ease) ಆ AAS 


——— — ಇ 
ಕ: ನಿ 
AA - a 


'ಸದಸ್ಕರಹೆಸರು 
(ಉತ್ತರಿಸುವದಿನಾಂಕ 
; ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


| ಪ್ರೀ 


'ಅ) ' ಮತ ಕ್ಷೇತದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ 
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
| 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ 
; ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ರೂ.100 ಕೋಟಿ 
' ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು 
' ಮಾಡಿದ್ದು (ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
| ಕಂಇ/51/ಮುಅಬಿ/202, ಬೆಂಗಳೊಡದು 
' ದಿಪಾ೦ಕ:09.01.2023) ಆರ್ಥಿಕ 
' ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
| ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
| ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 4 
| | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ | 
! ಆ) | ಸರ್ಕಾರಯಾವ ಕಮ ಕೈಗೂಂಡಿದೆ? 


ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 49 ಮುಸಪ್ರು 2023 


| ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಿಬ್ನೆ [೫ 
| ಸಶೀಶ್‌ ಎಲ್‌.ಜಾರಕಿಹೊಳಿ 
14/02/2023 ANNES 
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್‌ ಹಾಗೂ ಪಕ್‌ ಸಬೇವರು 


' ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮಕನಮರಡಿ | 


ರ ಲ 


| 
| 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖಬ್ಯ:ಕಂಇ 251 ಮುಅಬಿ 2022! 
ದಿನಾ೦ಕ:09.01.2023ರನ್ಬ್ಸಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ | 
ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಯಮಕನಮರಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ | 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಯಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.100.00 | 
ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. : 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ಕಂಇ 315 ಮುಲಬಿ 2022 | 
ದಿನಾಂಕ:31.01.2023ರಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಅಲಬಿಲಿ 
ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂಚಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಡಿ.ಡಿಓ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ-2 ರಡಿ ಅಪಲೋಡ್‌ 
ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| 
| 
| 


eT ಮ 
ಜಾ 
eS 
GEN ಖಿ 
ಸ್‌ 


{ 
(ಶಶಿಕಲಾ:'ಅ.ಜೊಲ್ಡಿ) 
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್‌ ಹಾಗೂ ವಕ್ತ್‌ ಸಚಿವರು 


Scanned with CamScanner 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ತ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೫ 9 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಸಾಲ ಜಯರಾಮ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 


| ತುಮಕೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳದ ಮೂರು 
ರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ (ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ 
" | ವಲಯ) ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ 
AL ಎ4೬ | ಮತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಯೋಜನಾವಾರು, | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ 
ನಿಗಮವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ವಿಭಾಗವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಸನುವ), | ಲಗಶಿಸಿದೆ. 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು | 


ul ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ  ನಿಗಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ! 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಪ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಲಂಡೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತು 4 SES ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ನಿಗಮವಾರು, | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ' 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಮತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇ) ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಚ್ಛತಾ ಅನುಮೋದಿತ ತನದ ಸಹನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೇಕಡ 30 | ಪರಿಮಾಣಗಳ ಷೆಡ್ಕೂಲ್‌ನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರಾಸರಿ ಶೇ:30.00% 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ | 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಷಡ್ಕೂಲ್‌ನ | 
| ಪರಿಮಾಣಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು | 
| ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕರಾರು ನಿಯಮಗಳಂತೆ | 
| ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
'ಈ) 'ಹಾಗ್ದ ಕ್ರಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು" KA | 
SS ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
| ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ) ಕ ಸ 


| ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | 
ಸಂಖ್ಯೆೇಣಸಂಳ 3 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 203 
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ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 


po 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (Grant Aliotted) 


ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ |! ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಖರ್ಚಾದ ಅನುಜಬಾನ (LOC ಘ್‌ 


ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 


ವಿಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು i ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಷರಾ 
ಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ | ನಾಲಾದು್ತಿ | (tad 8 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | MS Utilised) 
| Jungle ಇಳ ಹಳಿನ್ನು Released} 
Clearance) 
! A SA 
2020-21 


ಒಟ್ಟು 235.39 19111 426.5 31 31 | 159.08 159.08 
ಗುಬ್ಬಿ 36.98 000 | 140.00 176.98 3 0 63.61 63.61 


} 
| ತುಮಕೂರು 83.13 0.00 60.00 143.13 | 2 2 0 51.74 51.74 
ತುಮಕೂರು | 


to 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 31.25 0.00 31.25 fy | 0 0 0.00 0.00 
ಒಟ್ಟು 151.36 0.00 200.00 351.36 5 | 5 0 115.35 115.35 
ಗುಬ್ಬಿ 69.76 2 | 
_ ಕುಣಿಗಲ್‌ 134.75 4 | 
ಕುಬ್ಲೂನು. 
¥ ತುಮಕೂರು 16.37 0 | 1.62 17.99 } 
| 22088 | 105 | 6816 | 300.69 | 7 7 
ಕುಣಿಗಲ್‌ 107,53 1} 20.79 | 309 | I5881 | 12 (2 
ಎಡೆಯೂರು ನಾಗಮಂಗಲ 68064 { 4558 | 2766 753.485 1 13 13 
ತುರುವೇಕೆರೆ 198.19 30.89 20.79 249.87 


97.23 18.94 1162.53 
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{panopiy wei) ಜಲಲ ದೀಲಂಭಿಟೀಇ 


ಕರ್ವಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
(15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ) 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 380 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪ್ರೀ ಮಸಾಲ ಜಯರಾಮ್‌ (ತುರುವೇಕರೆ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿಗಳು 


ಗ್‌ ಾಗರರನರರಲನ ನವನ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
ಪರಿಭಾವಿತ (Deemed Forest) | 13,388.64 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಷ್ಟು;  ಪದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರವನ್ನು 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಸರ್ಮೆನಂಬರ್‌ವಾರು | ಅಸುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ) 
ಮತ್ತು ಎವಿಸ್ಹೀರ್ಣವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿನೀಡುವುದು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಲೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಪರಿಭಾಬಿತ(ರೀೀemd 
F೦res) ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು 
ಎಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 
ಯಾರು ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿ 
ಮಾಡಿದ್ದಾದೆ; (ಸರ್ನ್ದೆ ನಂಬರ್‌, ಹೆಸರು, 
ಗ್ರಾಮಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಜತ; ವರಿ ಪ್ರದೇಶದ 
ತೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸರೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು, 
ವಿಸ್ನೀರ್ಣಪವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನೀಡುವುದು | SN 
ಈ) | ಪರಿಭಾವಿತ (Deemed | ಪರಿಭಾಖಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
್ಥ೯ಂrಎs!) ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ | ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯೇತರ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಲು | ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ 


ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ 
ಮೊಕದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಅರಣ್ಯ ಶಾಯ್ದೆ-1963ರ 
ಕಲಂ೦-64ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು | 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
(ವಿವರವನ್ನು ಅನಮುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.) 


ಅರಣ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ (ಸಂಪೂರ್ಣ 
_|ಮಾಜಿತಿನಿಡುವುದು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 21 ಎಫ್‌ ಐ ಎಫ್‌ 2023 Ure 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 
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Statement showing the Details of the Deemed Forests 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 
ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 381 
ಸದಸೆರ ಹೆಸರು" : ಶ್ರೀ ಈಶ್ಪರ್‌ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ :14.02°2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
ಅ) "ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ।ಹ್‌ೌದು. 
ನೇಮಕಾತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 20228 ದಿನಾಂಕ:26.04.2021ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ 


ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆ" ಸಿಆಸುಇ 215 ಸೇನನಿ 2022 ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 16A ನು 
ದಿನಾಂಕ: 21. 12 2022ರಂತೆ ನಿಯಮ 16-ಎ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆ ಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿ ಕರಡ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆ; ಸಿಆಸುಇ 179 ಸೇನೆನಿ” 2020, 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ:06.07 0 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ “ಸಿ” ಮತ್ತು"ಡ” ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ|ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ ನೇಮಕಾಕ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ 
ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕನಿಯಮ 16-A"ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉದ್ದವಿಸುತ್ತಿರುವುದು § 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಹಿಂದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ * ನಿಯಮ 16-= ಅನು ರದ್ಭು/ಮಾನಸಿಕ / ದೈಹಿಕ ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ 16-ಎ ಕೈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು!ಮಾಡುವುದರ" ಜೌತೆಗೆ" ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 
ಕಾರಣವೇನು: ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನೂ ನಥ 
ನೊ "ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದ ರಿಂದ 
ಕೌಟುಂಬಿಕ" ಕಾರಣ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸರ ವೈದಕೀಯ 
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಗೆರುತಿದೌದರಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆತಿಪತಿ ಇಕರಣಗೇ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು 
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮನವಿಗಳು ಸ್ಲೀಕೃತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಧಾಮಾನ ನೇಮಕಾತಿ) 
ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 16-ಎ ಅನ್ನು 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. 
REE ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ:21.12.2ರ22ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ * ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ!ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ದೆ: ಸಿಆಸುಇ 215 ಸೇನೆನಿ 2022ರಲ್ಲಿ 
ನೌಕರರ ಅಂತರ್‌ ಬೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ!ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೆ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಾದರೆ  ವೈದ್ಧಕೀಯ!ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ ರ -ಎ ಅನು 
ತೊಂದರೆಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಲಔಲ್ಲಿರುವ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೆಃ 


ನೌಕರನ ಸಂಗಾತಿಯು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ!ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ೦ತ 
ಕಂಪನಿ/ಸಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ “ನಿರ್ವ ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆ 
ಪಕರಣದಲ್ಲೆ, ತನ್ನ” ಸಂಗಾತೆಯುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ” 


ನಿರುದೊ 'ನಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅವಿವಾಹಿತ! 
ಸರ್ಕಾರಿ ' ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ 
ಸಂಗಾತಿಯು ಮೃ ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನೆ 


ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಿವ ಸರ್ಕಾರಿ ” ನೌಕರರಿಗೆ ಸದರಿ 
ಅದಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ತನ ಸಂತ 
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಲು ಸಾಧವಾಗದೇ ತನ್ನ" ಸ ಸ್ವ- 
ಗ್ರಾಮವನು ಶಾಶತವಾನೆ ತಜಿಸ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಹಂಗೊ 


| ತಮ್ಮ ಇಂದೆ ಸೌಯಿಯೆರ ನ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ 


ಮೌಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ತಮ ದಾಂಪತ ಜೇವನ 
ನಡೆಸುವಲೆಯೂ ಸಹ ವಿ%ಲರಾದಂಶೊಗಲಿದ್ದು, 


ಅವಲಂಬಿತ ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 
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ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಲಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಪುನರ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇೆ|ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ ನೇಮಕಾತಿ 
ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 16-ಎ ಸ 


ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಸಿ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನು 
ಹೂರಡಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15 ದಿನಗ 

ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲ )ಕುಗಳನ್ನು 
ಸೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ /ಸಲಹೆಗಳನ್ಸು 
ಫೆರಿತು ಪರಿಶೀಲೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 37 ಸೇನೆನಿ 2023 


lo) 


NI 


(4 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ: 


ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಗಳೂರು 
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು 
ಮೋಜಣಿದಾರರ ಅಂತಿಮ 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಇಲಾಖೆಯ 
ವಿಳ೦ಬ ನೀತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; 


ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಲೆ/ ಇಲಾಖಾ 
ನಿಯಮಗಳು/ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ 
ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರೂ ಆಗಿರುವ 
ಐಷ್ಟು ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು 


ಮೋಜಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀಷ್ಠತಾ 


ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ 
ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 


382 


ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡವಬಿದೆ 
14- 140203 2023 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು: ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಿನಾ೦ಕ:31-12-2019ರ ಅಂತ್ಯದ 
ವರೆಗೆ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರ 
ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 
ಪ್ರಕಟೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ () ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3891- 
3899/2020ರ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌, ಉಪ ಪಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರ ಮತ್ತು 8 ಇತರರು, () ಅರ್ಜಿ 
ಸಂ೦ಖ್ಯೆ:4367-4369/2021ರ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸುಧೀರ್‌ ಮತ್ತು 2 ಇತರರು, 
(ii) ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4361-4362/2021ರ ಶ್ರೀ ಕೆಸಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, 
ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರ 
ಮತ್ತು ಇತರರು, ಹಾಗೂ (೪) ಅರ್ಜಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ:1533-1535/2022ರ 
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾಂಬೈೆ, ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರ ಮತ್ತು ಇತರರು 
ಇವರುಗಳು ದಾವೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ವಿಚಾರಣೆ ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರ 
ಆದೇಶವಾಗಲೀ, ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಲೀ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವೃತದ ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ  ಮೋಜಣಿದಾರರ ಈಗಾಗಲೇ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಜೀಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದೃವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯಗಳಿಂದ 
ಲಭ್ಯವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಅರ್ಹ ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟೆಯ 
ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಲೌ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ 
ಪರೀಕ್ಷೆ  ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದೇ ಇರುವ ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ಅಪಜೀ 
116 ಅಪಸೇ 2019, ದಿನಾ೦ಕ:11-11-2019ರಂತೆ ರಚಿಸಿದ 
ಸಮಿತಿಯು ಬೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಜೇಷ್ಟತಾ 
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ 
ನೌಕರರಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬೀಡದೇ ಅವರ 
ಹೆಸರನ್ನು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟೆಯ ಅನುಬಂಧ 2ರಲ್ಲಿ 


ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮಗಳು, 1987 ರ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ ಪಲ"ಸು ಅರಣ್ಯಾಧಿ ತಾರಿ 
ಹುದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ಅಥವಾ 
ತತ್ಸಮಾನ ಮಎವಿದ್ಯಾರ್ಣತೆಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರಬೆೇಕಾಗಿದ್ದು, 


1977ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜೀಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೈಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. 


ಇ) | ಕೊಡಗು ವೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ | ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ವಿಭಜನೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪ ವಲಯ 
ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಅರ್ಹತಾ | ಅರಣಹ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂಬಡಿ ಹೊಂದಿರುಷ ನೌಕರರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ 51| ಜೀಷ್ಟತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿ ಕೂಡಗು ವೈತ್ತವ ಜೇಯ್ಟತಿಎ 
ಜನ ಉಪ ವಲಯ | ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಉಪ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಮೋಜಣಿದಾರರ | ವಲಯ ಅರಣಹ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ 
ನ್ನು ಮಂಗಳೂದು ವೃತದ | ಜೇಷ್ಟತಾ  ಹಟ್ಟಿಯಣ್ಲಿ  ಸೈಬಿಡಣಯಾಗಿದ. ಉಹ  ಪುಪ್ನೆ 
ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ | ಸಂಖ್ಯೆ:(ಆ)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ 
ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರನ್ನು 
ಸೇವಾನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡಿಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ 
ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಆ| ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ರಿಕಸ್ಮಾನಗಳಿಗೆ 
ಶುರಿತ ಇಲಾಖಾ | ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂ೦ತ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕೊಡಗು 
ಸಮರ್ಥನೆಗಳೆನು; ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 

ಪಡೆಯದೇ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಪ 
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಬೃತದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾದ ರಿಕಸ್ಮಾನಗಳಿಗೆ 
ಜೀಷ್ಟತೆಯನುಸಾರ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು 
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ) ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದಿನಾಂ೦ಕ:01-12-2001 ರಿಂದ 
ಜೀಷ್ಠತಾ ಬಿಯಮಗಳ 1957ರ | 31-12-2019ರ ವರೆಗಿನ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಮಿಯಮ 10ನ್ನು | ಮೋಜಣಿದಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೀಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ! 
ಉಲ್ಲಂಪಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ | ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ/ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ | ಪೃದರೆ ಸದರಿ ಅಂತಿಮ ಜೀಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ದ 
ಸದರಿ ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿಯನ್ನು | ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 
ಪ್ರನರಿಸರಿಲು ಎಂಧು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅ)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು (4) 
ನ್ಯಾಯವಂಚಿತರಿಗೆ  ಸಾಂತ್ಸನೆ | ಫ್ರರಣಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣವು. 
ನ ಮುಜಗಿಸುವರ ನ್ಯಾಯಾದೀನವಾಗುವುದರಿಂದ(ಟb ud) ತದನಂತರದ 

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯ: ಅಪಜೀ 25 ಅಅಸೇ 2023 \ ಎ 

NN NEN 
(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 384 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್‌ ಎ.ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡವಬಿದೆ) 
ಉತ್ತರಿಸು ವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023. 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 


ನತ್ತ 


(ಅ) ಮೂಡಬಿದರೆ/ಮೂಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಕ್ಷೇತದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು. 

ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ಮೂಡಬಿದರೆ/ಮೂಲ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು | 26 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 
ಸಮಪ ೯ಕವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕನಡ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ELS RES ಹ Re 


ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ESO 
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿ 


oo ik 
ಪಂಚಾಯತಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಗೇಡ್‌-2 


4 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜ 
po EN EN 


ಎಟ್ಟು 


ಮೂಡಬಿದರೆ/ಮೂಲ್ಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುಬ್ಬೆಗಳ ವಿವರ 
ಈಃ ಮ 
ಕ್ರಸಂ. | 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹ 
ಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಮ ಭಾಯಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೇಡ್‌-। ವ್ನಂ 
ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


3 
° 
0 


@ 
2 


ಮುಂದುವರೆದು, ಒಟ್ಟು 13 ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 
ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಧಾತ್ಮಕ 
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು 
ಅಧಿಕ ಪಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ 
ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಷ್ಠಾನಗಳು 


ಆಜನಾನುಷಾ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೌದು. 
ಇಂ ENN 
ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ 


ಮತ್ತಿತರ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ/ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ 


ಮುಖ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿದ್ದು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೇಡ್‌-1 ವೃಂದದ ಅರ್ಹ 
ನೌಕರರು ಲಭ್ಯವಾದಂತೆ ಜೇಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ | 
ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು 
ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ಛೇಡ್‌-। ಮತ್ತು ಗೇಡ್‌-2 
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೊಳ್ಳುವುದೆ? (ವಿವರ ಮತ್ತು ದ್ವಿಶೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಯಿತಿ 


ನೀಡುವುದು) ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧ) ರವರು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 
ಆಗಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ] ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ನೇರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪ೦ಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ | 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 

ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
ನೌಕರರಾದ 1) ಬಿಲ್‌ಕಲೆಕ್ಸರ್‌, 2) ಕ್ಷರ್ಕ್‌ ಕಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ 
ಆಪರೇಟರ್‌, 3) ವಾಟರ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌, 4) ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ ಮತು 5) 
ಕ್ಷೀನರ್ಸ್‌ ವ್ಯಂದದಲ್ಲಿ 83 ನೌಕರರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಬೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸ ಸಲಾಗಿದೆ. 


82 ಗ್ರಾಪಂಅ 2023 (ಇ) 


(ಬಸವರಾಜ ಬ್ಲೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯನೆಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸ೦ಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹಸರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಭಾ 
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`ಶ್ರೀ ಉಖಾನಾಥ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ 

140220203 

: ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 


ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ 


pe 
ಸುಲಿ 


2022-23ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಅಮದಾನದ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳೇಮು:; 


ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ. 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಯೋಜಿತ ಸಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳೇನು; 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಫೆರೆಗಳ 


ಈಃ ಜವೆ ಗಳ 
ಬೃಹತ್‌/ಮಧ್ಯಮ/ಸಲ್ಲೂ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ 
ಯೋಜವನವಾನುಷ್ಠಾನದ ಪುರಿತ 
ವಿವರಗಳು ಯಾವುವು; ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಆರ್ಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 

| ಮಾಡಿರುವ 

| ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? 


| 
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 2021-22 ಮತ್ತು 


ಕರೆಗಳ 
ಮಂಜೂರು 
ಅಮದಾನದ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂ೦ಧ-2 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕೆಡತ ಸ೦ಖ್ಯೆ:್ಬID 18 LA0 2023 


Hs dd ಮ ಹ 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 


ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 


ನ pe ಾ್‌ ಸ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


Ko 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
385 ಕೈ ಕೈ ಅನುಬಂಧ -1 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 2021-22 
ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


SS SSS RENTS 


102-00-101-1-02-436 ಹೊಸಕರೆಗಳ ನರಾ 


2 |4702-00-01-1-07-736 TON SದುನರR 522.73 850.00 
4702-00-10-5-01-35 ಅಣ್‌ದ್ದಾ ಪ್ತ ಪ್‌ | 3372.48 5660.00 


4702-00-101-3—01-436 ಏತೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು 
4702-00-101-1-02-139 ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳು 


ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕಪಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


05-01-139 ಪ್ರಧಾನ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 385 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಏಪವರ 
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7) ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು SE ಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಷ 
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| ಒಟ್ಟು ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
$ಿಸಂ.| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು SDN is Sa 
2021-22 | 2022-23 (8+9) | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Ce 
18.59 7,67 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Wx | i 


ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿ' ಬೋಜ ನ್‌ರವರ 
ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೂಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ"ಎಂಬಳ್ಲಿರಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊಹT]1770 2-000-557-7355 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
ಮಂಗಳೂರು ೦ಗಳೂರು( 4702-00-101-5-02-159 
} 


ಮ 2.09 2.49 
ಉ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊಪ(14702-00 0-3-055 ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಾಜ 14.14 14.14 
ಉ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲು ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಪಡೀಲ್‌ ಮನೆ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
10 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು 120.81 0.15 120.96 ; 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು. 14702-0005 02-55 ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಾರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ 0.83 0,15 0.98 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ದೇವರು- ಇಷ್ಟದೇವತಾ- ಬಲವಾಂಡಿ-ವ್ಯಾಪ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೇವ 
ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣೆಕಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 |ದಕಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು |4702-00 : ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಟಕೊಳಪಲ) ಎಂಬಕ ಇಡ .8( 159,25 
Kk pe ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉ) ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ 
13 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊರು? 4702-00-101-5-02- ಮೂಡುಪರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡುಗುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ 115.97 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 |ದಕ್ಷೀಂ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೊರು ಮಾಂಗಳಾರುಃ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿ`ಕಾಡಚೆಚ್ಟಾ ಎಂಬಕ್ಸ್‌ ೫ರ ke 
ಉ) ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
15 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೊಡ್‌] ಮಂಗಘಾ ಹ 170-00 ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ'ನಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ[ ಮಂಗಳೂರು] ಮಂಗಘಾಕಾ 'ಸಪ್ಪಪವವು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ದಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ: ೫ 
ಉ) ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ WN 


17 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೊರ್‌ 1 ಪಾಂಗಹಾ ಹಗ ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಉ) ಬಿನ್‌ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
18 


ಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್‌ 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
19 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು'] ಮವರಗಳಾರು 4702-00-101-5-02-739 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
02-139 ಕೂಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚಲಮಾರು ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ`ಅ ಕಟ್ಟು 


20 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು! 14702-00-101-5 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


21 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು! ]4702-00-101-5-02-155 ಕೊಳಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಜೆ'ಎಂಬಕ್ತ3ಂಔ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಲ 


ತ | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮನೆ ಬಳಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಗಳೂರು 78.57 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


pr 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು(ದ14717-0-103-1-00-140 pr ಕ ಹಿ 
MM ನಂ.56ರ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರೇ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಛೇರಿ 
ಬಳಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
ಮಂಗಳೂರು [ಮಂಗಳ 
) 
ನಂ.51ರ ಅಳಪೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಕೋಡಿತನಕ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ತೋಡಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಗಳೂರು(ದ|4711-01-103-1-00-140 
) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
18 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು(ದ [4711-01-103-7-00-146 ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಠಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ 
) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಂ.26ರ ನೈರುತ್ಯ ವಾರ್ಡಿನ ಚಿಲಿಂಬಿಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಹ್ಯೊಗೆಬೈಲುತನಕ ತೋಡಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು [ಮಂಗಳಾ AO --00-90 
) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


23.55 


|” ಕನ್ನಡ 


~00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.48ರ ಪಂಪ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


20 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೊರು`]ಮಂಗಳೊರುಣದ 4711-01-103-1-00-140 
) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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5 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪಿ- 
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


pos 


ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಾರು ಗಾಮದ ಬಾರಿಂಜ ರಾಮಾ ಶಟ್ಟಿ 
ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4711-01-103-1-00-740 


ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಣಿ ಆನಂದ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೊರಂಬೋಕು ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ರಚನೆ 


ಪಳ 


ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಂಬಾರಾ` ನಮಾನ ನಿಲ್ದಾನ ರಸೆಯ 
ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಿನ ಬಳಿಯ ಲೀಲಾರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 
ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ 


ಸೂರಿಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಮೀದ್‌ 
ಎಂಬವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ 


11 


ಕಮ್ರಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಜ ವಿಠೋಬ 
ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಮ್ರಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಕ್ಷಿಕರೆ ಕ 
ದೈವಸ್ಥಾನದ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
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Wiking 
Wk ks eel 
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4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಿಕಂಬ್ಯ ಬಳಿ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡುಶಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂಸಮಾರು 
ತೋಡುವಿನ ಕೋಡಿಲಚ್ಛಿಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡುಶಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾರಕುಮಾರ 
ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡುಶಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾರಂದಾಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
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ಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ಗುರುವ'ನಟ್ರಪ್ಲಾಕ' ಸ್ರಾವ ಪಾಜಾಜಾ್‌ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನ್‌ ಕೊರಗು `ಕುಟ್ರುಪ್ಲಾಡ' ಸ್ರಾವ ಪಾಷಾಣ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಅಂಬೋಡಿ ಮುಗೇರ ಬಿನ್‌ ಕೂರಗು ಮುಗೇರ ರಾಮಕುರವ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


3 ನೀರಂಕ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಿನ್ಮಿ ಬಿನ್‌ ಮುದ್ದ ಮುಗೇರ ಹಳನೇರಂ8`ರಾಮಳಾಂಜ'ಗಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 
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ಕಡಬ ಸುಳ್ಳ ಕುಕ್ಕಡಿ ಬಿನ್‌ ಮಾಯ್ದ ಮುಗೇರ ಕೊಹಲ'ಗ್ರಾವ 
ಪಂಚಾಯತ್‌, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ 
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ಪಂಚಾಯತ್‌, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಪಾನಿನ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಕೋಂ ಬಾಖು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಿನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚೋಮ ನಾಯ್ಕ ಕಡಬ'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
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ಪಂಟಾಯತ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾನಕಿ ಬಿನ್‌ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ನಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಂಜಾಯತ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಕೊಗ್ಗು ನಾಯ್ಕ ಕೂಯಿಲ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಜಾಯತ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
4 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಳಂಗಡಿ ಬಳ್ಳಂಗಡಿ |4702-00-101-1-07-139 0.94 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ." 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
[ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬಿಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
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ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಬಳಂಗಡಿ Yona |4702-00-101-1 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-5—-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಸವಣಾಲು ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮುದ ನಡ್ಡಿಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಬಳ್ಳಂಗಡಿ ಬಳ್ಳಂಗಡಿ |4702-00-101-5-02-139 'ಕರಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 1.52 0.40 
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ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ p] ಸೃದಕಟ್ರಿ 8ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿಬೈಲು 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶೋಭಾ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಕುಕ್ಕಾನ್‌ರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 

ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕುತ್ಪಾಡಿ ವಿನ್ನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ತನಕ 


12 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಕ 
ಹಾಗೂ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಶಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

13 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಯಾಪಿಕಾಡು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕೂಕೃರ್ಣಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಂಗೋಳಿಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

14 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ದ್ನಾರಿ 66 ಶ್ರೀಮತಿ ನ 0.00 

ರ ನ 66 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 

15 ಉಡುಖ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 4711-01-103-1-00-140 ಕೂಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪುತ ಕ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಸಸಿತೋಟ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಜಗದೀಶ ಬಂಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೀತಾ ಸ್ಟಾಮಿಲ್‌ರವರ 

ಮನೆವರೆಗೆ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ |ಬಾಳಿಗಾರ ಕುದ್ರು ಪೋಕ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ`ಜಾನು 

ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು ಸತೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 

ಮನೆ ಬಳಿ ಕೆಪತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

17 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಮಂಚಿ ಕುಮೇರಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯ್ಯ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾಕು ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, 'ನಾವೆರಟ್ಟ ಕಿಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ SHS ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ 

ಹಗೂ ಕೊಡವೂರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

18 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ |4711-01-103-1-00-140 ಕೂಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟ ಶಾಂಭವಿ ಅವರೆ ಮನೆಯಿಂದ 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೌಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಜನಾರ್ಧನ ಕಲ್ಮಾಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ 

; ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
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ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


4702-00-101-5—02-139 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
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ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


dd 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಬಳಿ(ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಡು) ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಲ್ಲೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಬದಿ ತೊ 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಟಂ`'ಪೊಡ 
ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


, ಹೆಬಾರಬೆಟು 


ಬ [x 


೬ 


ು Pp 


ಕಂಬಳ ತೋಟದ 


ಸಿದ್ದು ಹಾಂಡಿ 


[a] 


ಸ೦ಟ್ರಲ್‌ ವಾರ್ಡಿನ 
ಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಕರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮರ್ಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡ ಸುಜಾತ ಪೊಜಾರ್ತಿ`ಹಾಗಾ 
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ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂವಿನಕೆರೆ 
ರವೀಂದ್ರ ಶೇರೇಗಾರರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಟ್ಟಿಕುದ್ರು 
ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


0.46 


ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋಯ್ದೆಸಾಲು 
ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂದಾಡಿ ಅಕ್ಕು 
ಪೂಜಾರ್ರಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಥಾಪ್ರಿಯ ಅರಾಡಿ ನಾರಾಯಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
p ಇರಾ . 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಜೆ 
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ದಜ ಉಂಂಲ 


ಬಲಂ ಆಂಂಲಂದಧಯ 
6EI-T0-S-101-00-20Lb 


ಭಣಸಿಲಾಂ ಆ೧ಂಲಂದRದ 
6€1-T0-S-101-00-c0LP 


ಭಣಾಲಾಂ ಆಇ 
6€1-T0-S-101-00-Z0LY 


[3 
ಛರೂಲಣಾಂ ಉಂ 
6€1-T0-S-101-00-Z0L 


ಬಲಂ ಆ೧ಂಂಂದRದ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಕ್ರಸಂ.| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೆಚ್ಚ Manis] ಇರಾ 
_ 2021-22 | 2022-23 (849) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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37 ಲಉುಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ 14702-00-101-5-02-139 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 
wid 


ಹಾಲಾಔ`ಗ್ರಾಮ ಪಾಜಾಯತ್‌`ವ್ಯಾಾಯ ಚರ್ಕ ಗಣಪ 016 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[x 


4702-00-101-5-02—139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದೂರಿ 
ಶಿವರಾಮ ಅಡಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.29 25.00 25.29 


ಕುಂದಾಮರ | ಕುಂದಾಪುರ |4702-00-101-5-02-139 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿನಗುಂಡಿ 0.24 20.00|) 20.24 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮುದೂರಿ ಗೌರಿ ಕುಲಾಲ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಂದಾ ST TT SST A700 TST TS ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಚ್ಚಾಳ ಚಿಕ್ಕ 0.21 0.21 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದ್ದುಮನೆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ 
ಗರಡಿ ಬಳಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದ್ದುಮನೆ ಸೇತುವೆ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಟ್ಟಿಕುದ್ರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
ಕುಂದಾ ಕುಂದಾಪುರ |4711-01-103-1-00-140 ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತದ ಹಟ್ಟಿಕುದ್ರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 0.00 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ |4711-01-103-1-00-140 ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ವರ ಗ್ರಾ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಕೋಡು ಗೊಲ್ಲರಬೆಟ್ಟು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಹನ್ಕೋಡ್‌ ಬಯಲಿನ ಕೃಷಿ ತೋಡಿಗಡೆ ಸೈಟ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾಲ್‌ ರಚನೆ. 


4711-01-103-1-00-140 ಕುಂದಾಪುರ ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 'ಪಂಚಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಿಕುದ್ರು ಬಾನಕುದ್ರು ಬಳಿ ನದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ 


4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೆಬೆಲ್ಲೋಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ನದಿ ದಂಡೆ 


4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಾರನಸಾಲ್‌ ಬಳಿ 
ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


DE Sl Ss ಬಟ್ಟು 


1188.30 1253.91 
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ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಮಠಕ್ಷೀತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 7] ವೆಚ್ಚ 
TT) 6 
§ ಉಡುಪಿ ದೂರು | ಬೈಂದೊರು 


14 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು 4711-01~103 0.00 
ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು 4711-01-103-1-00-140 , 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಾಡಿ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಹತ್ತಿರ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


; ೈಲದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ 2; 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಎದುರುಗಡೆ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


1-00-140 


ಬ್ಯಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶರ 


ವೀರ 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಡಮಾವಿನ ಹೊಳೆಗೆ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗರಡಿ ಹತ್ತಿರ, ನಂದ್ರೋಳ್ಳಿ ಊರ್‌ಬೈಲು ಮತ್ತು 

ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಬ್ಬನ ತೋಷ್ಟು 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಕರ್ನಿಗಡ್ಡೆ`ಎಂಬಕ್ಲ್‌ಸ್‌ಪ ಷನ್‌ 76.53 80.98 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಆಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ `'ಹೊಸೆದಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ 91.65 66.06] 157.71 


ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
6 
] 


w 


ಜಡ್ಕಲ್‌ ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುದೊರಕಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


N N 
|| § 


81.61 
87,14 


ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ೈ೦ದೂರು "ಳಿಹೂಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೂಸೇರಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೈಂದೂರು 4702-00-101-5—02—139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


"ಳಿಹೂಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಬಾರ್‌ ಕಟ್ಟು 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


20.00 20.50 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಣಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ ಹತ್ತಿರ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬಲದಂಡೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೃರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಡ ಕಿಂಡಿ ಅಣಿಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಟಿಂಡರ್‌ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ 


Wi RN 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
| 7 I 


4702-00-T01-3-02-735 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು`ಹಕೇಕಳ'ಗ್ರಾಮದ 0.00[ 5.00 ್‌ಾ್‌್‌ ]ಅಂದಾಜುಷ್ಟ 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹರೇಕಳ ಕಡವಿನ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ಖಾರ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 


pa 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ರಧಾ 


ಇ 


ಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಕುವತ್ತಬೈಲು "308ಅಣ ಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


[ee 


ಬೋಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಂದಔಂಡಔ ಅಣಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವ3`ಸನಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿಶ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಎಡದಂಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ನಿರ್ವಹ ಯಲ್ಲಿರುವ 
ಆಯ್ದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 
ಆಯ್ದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ale 3 ಷರಾ 


2021-22 | 2022-23 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ” 
Re ನಾನಾ ಔನ 70 SSS SE. 
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಹಾಪಿಯೆ ವಾರ್ಡ್‌ | 


[ov ) 
« ————— 


ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೋಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ 
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ಮುಂದುಗಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
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4711—01-103~1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
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ಮಂಗಳೂರು 
(ಉ 

ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು 
(ಉ) 

ನ ಕನಡ। ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು 
(ಉ) 


ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೊರು] ಮಂಗಳೊರು 
(ಉ) 


ದಕ್ಷಿಣ 4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


$ 
“a 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರಕಡ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14ರ ಕೊರಂಟಾಡಿಯಿಂದ ಮರಕಡದವರೆಗೆ 

ಹಾಗೂ ಕದ್ರಿ ಬಿ.ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ, 22ರ ಪದವು ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ 
ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್‌ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 
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4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ! 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಜತ್ತ್‌ೈಲ್‌ 
ದಕ್ಷಿಣ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕೆ.ಆಳ್ವ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 
ತುಕರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪಳನೀರು ರಸ್ಟೆಯ 


ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4711-01-103-1-00-140 ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಗಕೂಳೂರು 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರ ಸಂಕದ ಮನೆ ಲೋಕೇಶ್‌ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ ಬಳಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಮತ್ತು ಮಾಲಾಡಿಕೋರ್ಟ್‌ ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ ಬದಿಯಿಂದ 4ನೇ 

"ಮೈಲು ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
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4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊರು 
(ಉ) 


ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.!7ರ ಕುರುಂಬಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಾವಿ ವೆಂಕಟರಾವ್‌ರವರ ಮನೆ 
ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


pd 


ದಕಿಣ ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು |4711-01-103-1-00-140 
(ಉ) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


dt 


$ 
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ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೂರು 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18 ರಕಾವೂರು ಬೊಲ್ಬುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಪೆರ್ಲಗುರಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಗರಬವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊರು 14711-01-103-1-00-740 
(ಉ) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಪ್ರಿಯ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌'ನಂ7ರ 
ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚನಾಡಿ 
ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಗಣೇಶ್‌ ಪೂಜಾರಿರವರ ಮನೆ 
ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು 14711-01-103-7-00-740 
(ಉ) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 
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ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯತಿ ಇರುವೈಲು 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರ ದೇವಸಬೆಟ್ಟು ಮಂಜಲ್‌ತೋಟದವರೆಗೆ. 
ಮತ್ತು ಕೊಳಕೆಬೈಲು ಬೃಹತ್‌ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ 

ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರಸಂ. ENE ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
WE 


2s ಆರು. 
| I 
|” ಕನ್ನಡ] ಪಾಗಳಾಕ 
a ಕನ್ನಡ 
"T ಕನ್ನಡ 

28]ದಣ ಕನ್ನಡ 
ಉ) 


ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು 


ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಪಾಔ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಬಿನ್‌ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ, 


ರುಗ್ರಾ ಲ್ಲಿ ಶೇಷಪ್ಪರವರಕೈಷ 
ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿ೨ದ ಹಾಬಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂಂಡಂತಿಲ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಹೊಸಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಬೆಟ್ಟಿ 
ಉಪವಿಬಾಗದಿಂದ 
ಸ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು 


ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂಡಂತಿಲ 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 'ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊರಂಬೋಕು ತೋಡಿನ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಟ 
ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು 


ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂಡಂತಿಲ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಹೊಸಮನೆ ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆಯ ಒಳಿ ಉಪವಿಬಾಗದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಕರಿಸಬೇಕು 


4702-00-101-5-02-139 
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ 


ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೀತದ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 

ಐಎಫ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ/ಹಲಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ 


ದಂಬೆಲ್‌ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ 4ನೇ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮೈಲು ತನಕ ಖಾರ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 21ನೇ ಪದವು 
ಪಶ್ಚಿಮ ವಾರ್ಡಿನ, ಮುಸ್ರೋಡಿ ಅಚ್ಛ್ಚುಕೋಡಿ, ಸಿಂಗಿತೋಟ, 
ಕೋಡಂಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಶೆಣೈ ಮನೆ ಬಳಿಯ 
ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Ri 
DIBHOS | CAIHHOCES 
NE 
cousuoces | cosHos | 


oeucee Ukr Hoge on 
Boous secox ಔಯ "ಲ೧ಂq ೧8 ಔಂಂ 
ಜಾಲ “೬೧ ಬಯ 50೮೧೧ ೦ರ ಊಂ ಅ೨3ಲಂದ 


ಚವಿಟೂರಂದಿ ಹಟ 
6€1-L0-1-101-00-T0LY 


oneaneo wen ಬಜೆಯ ೧೦೧ ದಂ 

ನೀಬ್‌ 3 ಂಂಂಂ " oma Poe 
೧೧8ಎ ಖಲ ೨ಖಾಲ್ಲಾ ಟಂ ಬ್ರೋ “ou 
debe oe gem umes Heo 


ಆ೧ನೂರಯಿದ ೧೪೧೪ 
6¢1-L0-1-101-00-T0LY 


“one 


cause Uke ಉದ ಉಂಡ ದಟ್ರಯ೦ಯ 
ಔಣ 6೧ ೪ರ ಭಲ ಉ೨ನದೀಂಔpಳp 


೨ಬ "೧ ಲಂಬ 'ೋಬಬಂ "ಡಂ (ಲ) 
~cpogpcopee 30% poe gn covssuocs | coeByoss 


“QUEL 
ಹಿ ogame Hea orn Powe 
ಡ೨೦೮ಅ "ಅಂ ೧ರ೦ಂಂಾಲ "ನಂದಿ ನಂದ 


Wi 
UBHOS | COIRHHOCS 
DUTBHOS | COBYOS 


‘quee Thae PRIN 87 


೧8 ಲಳ ರಂ ನದ ಸನಂ "ಬಂ ಯೀಬಧಲ 


6€1-L0-1-101-00-TOLP 


‘oauccee Thee cope 6 0% 
Reuy Ros Te om scr UE ‘capes 


‘que Heh 

RoR೧ಣERe ೧ HE 80 N Te ‘OT 
WON .0CeS “Monee he “ಐತಯಂಕ 
Re ek ರೊಂ "ಬಂದವ Bana ೧೪೭ 

‘ox 3 nee coke gem Hye cEBHOCKS 


ಆವಿಜರಿಬಿನ ಟಂ 
6€1-L0-1-101-00-Z0LY 


“prope 
‘ouees Ueda qopceeanco polo Tako 
®Ece aE HR ೫ ಉರೊಜಂಣಂದ ಲಲ 
“of yooce 009 ವಗ ಐಂಂಂಭೂ ಐಳಿಲೀಂ೧ದ 
“crop em pues CHOBHOCKS 
ನಂಜ ಛಂಂಲಧತ oN imac 


ಕ್ರಸಂ.| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಾಶಿಯ ಮತ್ತು ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ ಬಳಿ 
ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೂರು 
(ದ) 


ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊರು 
(ದ) 


I | i § 
(ದ) 


]4 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೊರು 
(ದ) 

15 |ದಕ್ಷಿಣ | ಮಂಗಳೂರು 
(ದ) 


ಮಂಗಳೊರು 
(ದ) 


4102-00-101-1-07-139 ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೀಕು.. 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಡಕ್ಕಲ್‌ 
ಕರುಬೆಟ್ಟು ಬಜಾಲ್‌ ಗಾಣದ ಬೆಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಪೂವರ ಕೆರೆ 

ಕೋದ್ಗಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಜಪ್ಪು ಕುಡ್ಡಾಡಿ ದೋಟದ 
ಬಳಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಡಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕರಬೆಟ್ಟು ಸನಿ 
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏ.ನಂ 31 
ಬಿಜೈ ವಾರ್ಡಿನ ಗೀನ್‌ ಎಕ್ತೆಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಆನೆಗುಂಡಿ 
ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4711-01-103-1-00-140 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾ 


ಕಳ 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿನಂ31 ನೇ 
ಬಿಜೈ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಯ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನ) 


4711-01-103-] 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಪೆಗತಿಯಳ್ಲಿಡ್‌” 


ಕಣ್ಣೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕರುಬೆಟ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್‌ ಚೆಕನ್‌ ಬಳಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


17. |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮಂಗಳೂರು] ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "ನನನ್‌ 0.00| 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ” sh 
§ | (ದ) ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಣ್ಣೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಬಿ.ಎಂ ಡಬ್ಬು ಶೋಂ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ T 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಹಾನಿಯಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
18 |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ| ಮಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳೌಔT4702-00-0-5-02-535 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ್‌ಬಜಾರ್‌ 4ನ 0.00 Sic ಅಂದಾಜುಪೆಟ್ಟ 
(ದ) ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಖಾರ್‌ ಲ್ಯಾಂಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
12 


ಕ್ರಸಂ.| ಜಲ್ಲೆ | ಲ | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು EE 


Wi ಕನ್ನಡ] ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 


ಟ್ಟಣ ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ 
ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಪಡ್ಗೋಡಿಗುತ್ತು ದು 
ಜ 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಕ್ಯಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯ 
ಮೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4711-01-103-1--00—740 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಬಳಿ ಹೊಸಮನೆಯ ತನಕ ಕ್ಷ 


ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗರ ಡೀಕಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ 
ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಮ್ರಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಜ ಕೊಯಿಕುಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಬಳ ಕೃಷಿ 

ಜಮೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


17 ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ! ಮೂಡಬಿ 


HE - ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
"ಡೆ ರಚನೆ. ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
18 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮೂಡಬಿಡ್ರೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ೦ಡರ್‌ 
ಮಚ್ಚಾರ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ] `ಮೊಡದಡ್ತೆ ್ಯ ಪರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌`ವ್ಯಾಪ್ತಾಹ ಕುತ್ತೆತ್ರೊರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶನಗರದ ಕುಸಿತಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಪ್ರಧಾನ) 'ರಚನೆ. 


4711-01-103-1-00-145 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 


೦ಡರ್‌ 
ಮೊಡಂದೇಲ್‌ ಕೆಂಪುಲ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. | ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮನರೊಟ್ಟು ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ `ಫಾಳಷಾವ್ಯ 0,00 |ಜಂಡರ್‌ 
ಬಳಿಯಿಂದ ಪಡ್ಡಾಯಿಬೈಲು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. 
23 [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ] ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮುಲ್ಳಿ- |4711-01-103-1-00-140 ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳತ್ತೂರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ [ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗ್ರಾಮದ ವಿಲ್‌ ಫ್ರೆಡ್‌ ಪಿರೇರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ನೀರು ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. 


4711-01--103-1-00—740 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು NN ಷರಾ 
2021-22 | 2022-23 (849) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

Slips mec MEE pS WE ak SRR 


ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 


ಪುದ್ದರಕೋಡಿ 
ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. 


ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ) 


ಇರು ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟ ) 
ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. 


ಟಿಂಡರ್‌ 


ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


೦ಡರ್‌ 
ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 
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101-1-07-139 [ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕ ಗ್ರಾಮ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಆನೆಕೆರೆಯ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 

ಹೊರಹರಿವು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮ 
ಆನೆಕೆರೆಯ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 

ಹೊರಹರಿವು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


¥ 


: ನಿಧಾನಸಭ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 385 ಕ್ಕೆ 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ 


2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
ರೂ: ಲಕಗಳಲಿ 
ಊ) [ao] 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಫ pe ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ;/ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತ 


‘2021-22 |Wಉಡುಪಿ]14702-00-101-1-07- 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


ಕೊರತೆಯಿಂದ 


ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 


ಅಮಷ್ಣಾನಗೊಳಿಸಲು 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ನ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ನೇಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 


ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ 
ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 89 ಗ್ರಾಪಂಅ 2023 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


386 
ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ ಖಾಶೆಂಪೂರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕಿಣ) 
[ pe 


14.02.2023. 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 


ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೇಡ್‌-1 ವೃಂದದ ಅರ್ಹ ನೌಕರರು ಲಭ್ಯವಾದಂತೆ 
ಜೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ "ಮಾಡಲು 
ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೇಡ್‌-1 ಮತ್ತು ಗೇಡ್‌-2 ಮತ್ತು 
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ರವರು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 
ಎದುರಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ! ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದ 
ನಿವೃತ್ತಿ, ಅಮಾನತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ  ತೆರವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಡ್‌-1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು 
ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು. ಗೇಡ್‌-1 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ವೃಂದದಲ್ಲಿ 13 ನೌಕರರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್‌-2 
ವೃಂದದಲ್ಲಿ 114 ನೌಕರರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಶೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ 
57 ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 88 ನೌಕರರನ್ನು 
ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 387 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಷಪ್ಟ ಖಾಶೆ೦ಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ , 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕರೆಗಳೆಷ್ಟು; 


ಈ ಪೈಕಿ ಐಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು 
ಕರೆಗಳನ್ನು 

ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; 


ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 


ಇ) [ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ| ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕರೆಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕಮ ಕ್ಯೈಗೊಳ್ಳುವುದೆ? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಶಟ್‌ | ೫ MN 1 
ಜಸ೦ಇ 16 ಎ೦ಎಲ್‌ಎ 2023 My” 


ಗೋವಿಂದ್ರ.ನ೦ಂ. ಕಾರಜೋಳ 
ಜಲಸ೦ಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 388 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 14-02-2023 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
& ಮ ಮ 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


J 
1 


ಅ 1ಜೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ನವ ಣ್ಹ|ಬಿ ಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ | 
ನೀರಾವರಿ "ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಮತ್ತು ಪ್ರರ pod ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ 


£೭ 


ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕೆರೆಗಳೆಷ್ಟು; 26 ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. | | 
TT 33 ನಷ್ಟ್‌ ಗತ ಸಾರ್ವ್‌ವನಾರ [ಸ್ಥ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತಂತರ್ಜಲ ತವವ್ಯದ್ಧ ಸವಾಪಗ 
| ಬಳಕೆಗೆ" ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಳಪಡುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಬೊಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
| | ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. 
| ಸರ್‌ ಮಾರ್‌ ವರ್ಷಗ ಇತ್ರದಕ್ತನ ಎಷ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; “| $ಕದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ 
' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ 21 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 34 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 1 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 3 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 16 | 


| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.490.05 ಲಕ್ಷ ವಚ್ಚೆ | 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
| ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಹನ ಗದ್ದ ರಗತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯು ನನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ | ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, . ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ | 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 


| ನೀಡುವುದು) | ಬಾಕಿಯಿರುವ ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | 
| | | ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಫರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಂಖ್ಯೆ: MID 21 LAQ 2023. | § 
A ba 4d 
(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 


ಕಾನೂನು, ಮ ಮ ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
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ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾತೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕಿಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 388 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


IRL 


೦ಡದ 


ಶೀರ್ಷಿಕ ಕರ ಆಭಿವೃದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹುಸರು 


PAR 
[2 
( 
4 
i 
[oy 
[¢ 
al. 


ER LON An. i EI, 


702-000-1073 ಬೀದರ`ಜಲ್ಲೆ'ವೀದರ ತಾಲ್ಲೂ8ನ ಮನ್ಸ್‌ ಗಾಪಡ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ [ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪೂರ್ಣ 


ಹಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


4702-00—101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ 


702-0010 -1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ $ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಯಾಸಪೂರ 25.10 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


16.67 


Wi N 
Wig § 


§ : | 
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4702-00-—101—1—07-—139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. - ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಸೇಂಪೂರ 
(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


4702-00-101-1—13-132 
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಲೇತನ (ಕೆರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಲಲಂಲyತಟಲಯ 
Vee 


ಐಲಂಲy೨ಊ2ಯ 
Wee 


೧೮೪೦NಗುುವIUಲTN 
We 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕಿಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 388 A ಅನುಬಂಧ 
ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


272-22 T 22-75 
(3l- 
01.2023 


ಪುಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


fi 


ಆ ಚ 


೨. 


ಡಿದೆ ್ಲಿದೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣಡೊರ ವಾಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕಿಂದಪೂರ 100.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ 

ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ] 100.00 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀಶಾವರಿ 
ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾಶೆಂಪೂರಔ)] 100.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ 

ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕಂಗ8ಕಾಡ 100.00 

ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ 'ಎಲ್‌.ಓ.ಎ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-101-1-07-—139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುವೀಕರಣ 


ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಿ ಗಾಮೆT 400.00 | 0.00 | 0.00 


೩% 
ತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀಲಾವರಿ 


ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


al 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ 400.00 0.00 0.00 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ. ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 


ಸಿ 
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂ"ರಾಸಪೂರ 50.00 0.00 i 

ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ: ಇಂಗು 

ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಖಾಸಿಂಪೂರ(ಸಿ) ಸಣ್ಣ 'ಬೀರಾವರಿ 27.55 p 

ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 

ಕೋಡಿ, ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ 

ದುರಸ್ತಿ. 

ಕಂಗನಕೂಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರಯ| 25,97 0.00 0.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ 


4702-00-10]-1-07-139 [ಸಿಕಿಂದ್ರಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 31325 0.00 0.00 
ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ 


4702-00-10 —1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಃಕರಣ 


4702-00-10:-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿೀಕರಣ 


47102-00-101-1—07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 389 


2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
3, ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


4. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


(ಅ) | ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು 
ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುತಿದೆ; (ವಿವರವಾದ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು. 


' ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
| ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
| ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ 371(ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 84 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ( ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
| ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) 


| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 


' ವತಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯವೇತನವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಅದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ೦8೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 


ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 
14.02.2023. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂಮು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನವನನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಅಂದಾಜಿ 4860 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ 
ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಮಾಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 


ಕಲ್ಮ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಥ್ಥಿೀಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಸಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ 
| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾ 
ಕಾಲೇಜುಗಳ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನವನನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ 


il. 


ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 


ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 


ಮುಂದಿದೆಯೇ,; 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ( ಮಾಹಿತಿ 
ನಿಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಲಾ-ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಎಮ್‌ 9/2023 


-ಉದ್ದವಿಸುವುದಿಲ್ಲ- 
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: ADMISSION NOTIFICATION ~ 2022-23: 
Ref:-Approval of Hon°ble Vice-Chancellor, dtd: 13.10.2022 


Karnataka State Law University, Fubbaili invites application from the eligible applicants for 
admission to I year of 3year LL.B. Degree programme for the academic year 2022-23 at all 
Affhated Law Colleges. 


The admissions should be as per the Admission Calendar and Admission Rules of KS.L.U as wiven 
p 


below. 
Admission Time Table 

Ke No ig Event WN Date 

fhe Se 
Admission Notification & CI nmencement of admission WB 

RE for 17.10.2022 Monday 
| a) Ehgiblity Certificate at afbliated Colleges. ' 
.. b) Admission to various Law Courses ai affllaedColleges | 
! Mo | 
2, Dateof commencement of classes for Odd PBENR pe {ls 2022 Monday 
(3 ki] Last date | for admis ssion » withoul ne 117.11 1.2022 Thursday | 
ಮ i ie NEE NS US | 
RU ast date for admission with fine of Rs. 300 § § oo '22. ) l. 2022 Tuesday 3 

5. ‘Last date for admission with vith special fine of Rs. 1000 128. 11.2021 Monday 
LE SS SOE 3 
6. 4 Last date to app ly for Eligibility Certificates 126.11 2022 Saturday j 
[SRS EEE Ts SE TR LT EES SES ESA Rs | 


ELIGIBILITY CERTIFICATE 


» The applicant who has passed the prescribed qualifying examination from recognized University/Boards 
of examination that are situated outside Karnataka or in a Foreign country shall compulsorily obtain the 
ELIGIBILITY CERTIFICATE before taking Ml admission through online (Seya Sindhu). 

YC undidatos my apply for the Eligibility Corificatcs to tho KSLU through online on Sova Sindhu web 

‘pomtal to the ofl of K.SLU., [tubballi along with original/attested documents of 10", 12" Std & 

U.G., Degree marks card along with the transcripts issued by the concerned University or Board or 

Department. 

v¥ The Eligibility Certificate wil’ be issued online by the KSLU Academic Section at Hubballi fer those 
candidates who have obtained their qualifying degree/certificate outside the Karnataka state and all 
the foreign caudidates/applicants, 

Y The qualifying degreefcertificates and marks cards should be in Kamada or English only. 

Y Ailthose candidates who have obtained qualifying degree/certificate from outside the Karnataka state 
should produce the countersigned original certificates from the issuing authoritlesfuniversities, 
otherwise eligibility will not be considered. 

» Fees for Eligibility certificate For LL.B Rs.2200/4-( Two thousand two hundred) for Indian students and 
Rs.11,000/-{ Eleven thousand) for Foreign students 


Em SHS SUA amv + » fA Gi 


ADMISSION GUIDELINES 


A 3 $ 3 Re ¢ + 
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The applications for admission and the admission statement should be as per proforma prescribed by 
KSLU, Hubballi, The admission statements in Proforma-] and 2, shall be forwarded to the KSLU on or 
before the dates specified in Academic Calendar 2022-23. 


The eligibility for admission is as given below: 
A) Svar LL.B. course : 


(a) An applicant who has graduated in any discipline of knowledge from a University established by an Act 
of Parliament or by a State Legislature or an equivalent national institution recognized as a Deemed to be 
University or Foreign University recognized as equivalent to the status of an Indian University by an 
authority competent to declare equivalence, may apply for Three year degree course in law leading to 
the conferment of LL.B. degree on successful completion of the regular programme conducted under the 
KSLU Regulations, 


(b) Minimum percentage of marks in qualifying examination shall not be below 45% (44.5% and above 
shall be treated as 45%) of total marks in case of General category applicants, 42% (41.5% and above 
shall be treated as 42%) for OBC category and 40% (39.5% and above shall be treated as 40%) of total 
marks m case of SC and ST applicants. 


(c) Maximum age * for seeking admission is limited to 30 yrs (thirty years) in case of General category of 
applets and to 35 yrs (thirty five years) in the case of applicants from SC, ST and Other Backward 
Communities as on 25"October 2021. 


Laxplanation:- 


(0 An applicant who has passed the 3 years U.G. degree from Open or Deemed University recognized by & established 
under the UGC Act, after prosecuting the studies in the pattern of 1072 at Secondary/Higher Secondary Schooling is 
eligible for admission, 


(ii) The 2 applicant who has passed the qualifying examination U.G.degree in a sinple sitting examination is not eligible 
for admission to 3 yr LL.B Law Course of KSLU, Hubballi. 


4 Writ Petition (civil} No. 1023/2016 pending before the Supreme Court of India regarding the maximum 
age Limit prescribed for adinission. The almission of the students who have crossed the age limit is subject 
to the outcome of the said writ petition. In this regard, college has to obtain an undertaking from the 
students who heave crossed the age limit in the proforma enclosed. 

Explanation: 


Provided that the applicants who have obtained +2 Higher Secondary Pass Certificate or First Degree 
Certificate after prosecuting studies in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for 
admissian to 5 year & 3 year LL.B. course. 


Provicica further that the applicants who have obtained 10+2 or graduation or post-graduation through open 
Universities system directly without having any basic qualification for prosecuting such studies are not eligible for 
admission lw the law course, 


2) AD Subscqucnt years (classes) of all law courses: 

a} The Principal shall verify the promotional eligibility of the students for admission to next class/year of 
the course. In this regard, principal has tc enclose the certificate stating that, the student has fulfilled the 
promotional eligibility criteria for the course. 

b) The admissions for subsequent years shall be made as per Admission Time Table 2022-23 by enclosing 
all previous semester marks cards. 

c}) The Statement of admission in proforma-] & 2 shall be submitted to the K.SL.U. on the dates 
mentioned in Academic Calendar 2022-23 under st.no.05. 

d) The Proforma no: 03 to 09, of consolidated admission statements in A4 size papers shall be bound into a 
single booklet along with the covering lerter (with details of fee paid) & shall be addressed to the 
Registrar, Karnataka State Law University, Hubballi, and be submitted at the time of original document 
verification. 

e) Incomplete applications shall be liable to be rejected. 


4) ADALSSTON PROCEDURE 


a) Admission to the course shall be made strictly on the basis of merit. While making admission to the 
course reser sign policy of the Government of Karnataka governing admissions to higher 
educational institutions issued from time to time shall be observed. 

b) 2 seats under supernumerary quota shall be reserved for the Jammu and Kashmir students within the 
sanctioned imake until the last date of admission as per the orders of Govt. of India. 

C) 5% of seats shall be reserved for the Kashmiri Migrants until the last date of admission as per the 
orders of Govt. of India, Dept. of HRD, New-Delhi. The persons claiming the status of Kashmiri 
Migrants should produce the identity card issued by the Jurisdictional Deputy Commissioner and 
District Magistrate of the Government of Karnataka to this effect. 

dl) Reservation for Fyderabad - Karnataka students under Art 371¢5) as per rules shall he adhered tw 8% 
of the seats shall be reserved for ihem. 

©) 3% of seats shall be reserved for physically challenged students as per rules applicable, 

H 5% of seats shall be reserved for Gadinadu/fhoranadu Kannadiga (Those studied 1 to 10 std. in kannada 
medium from the outside Karnataka state) 


4) FIEES 
a) All Principals are strictly instructed to collect the fees as prescribed by theUniversity and Government 
of Karnataka. 
b) The college shall apply to concerned District Social Welfare/BCM Department for theretmbursement 
of SC/ST/OBC students fees. 


5) INTAKE 


No College shall admit the students in excess of the sanctioned intake. 


6) CHE COLLEGE AUTHORITY SHOULD STRICTLY VERIFY - 


a) The eligibility of the students should be as per BC] rules & KSLU admission regulations before 
admitting the students to the courses. 

b) The students shall be asked to produce the Migration and Transfer Certificates within fifteen days from 
the date of admission. 

c) In case of applicants from Foreign Universities! Boards, the applicant should have obtained the valid 
passport, visa, Residential permit, and “Students Study Permission/(NOC” from Foreign Embassies of 
both the nations. They should also obtain a certificate that the degree is obtained from a recognized 
Board/University from the concerned embassy in India. 

d) In case of applicants from Foreign Universities/Boards, the applicant shall be asked to produce the 
“Equivalence Certificate” issued by the Association of {indian Universities (AIU), New Delhi if 
necessary. 

©) At the time of documents verification by the University for admission approval, the college should 
submit the originals of above documents & ‘Eligibility Certificate’ (wherever app!icable). 

{) The Principal of the college shall verify the original documents and attest the copies thereof. 

g) The Principal of colleges should certify that the admissions (for all classes) of course/s are made as per 
the admission rules of Karnataka State Law University, Hubballi and Government of Karnataka. 

h) Mm casc a student is an employee either in State/Central/Private organization, he/she shall submit a study 
permission letter from concerned employer stating that the working hours do not conflict with college 
timings and the Principal should certify that the candidate is capable of attending 70% of classes. 

7). THE COLLEGE AUTHORITIES SHALL ENSURE SUBMISSION OF THE NECESSARY 

DOCUMENTS BY THE APPLICANT TO THE COLLEGE. AS BELOW. 

a) The Eligibility Certificate issued by the University, in case of Non-Kamataka and Foreign students at 
the time of admission. 

b) 10, +2 and U.G, Degree Marks cards of all years/Semesters & Passing certificate in case of 3 year 

LL..B. admission at the time of admission. 

c) The Transfer & Migration Certificates shall be submitted by student to the college at the time of 
admission or within fifteen days from the date of admission to the college, 

d) In case of SC/ST/Cat-1/0BC student, Caste & income certificate shall be submitted by student to the 
college atthe time of admission, 
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Soft copy Proforma No: U3 shall be submitted through ema on very next date alter ci0sing Me 
admission dates as mentioned in the academic calendar2022-23 (csevorker. acd. kshveenibcom and 
kakslaacademicy #1 sqmail.corm) 


» Consolidated admission statement in Proforma No: 03 along with admission applications with necessary 
attested documents to be submitted ut the time of orisinal] documents verification in four Sets. 


; The Proforma No: 04 to 10, of admission statements along with the covering letter {with details of fee 
paid) addressed to the Registrar, Karnataka State Law University, Hubballi, and be submitted at the 
time of original document verificatioh . 


rem 


« Incomplete information in the Proforma will be rejected and admissions of the college will not be 
approved or may be withheld for want of information. 


° The serial numbers of candidates in subsequent admission statements viz, Proforma Il, shall be in 
continuation with the { list of admission statement. 


« Admission statement in proforma - Ill should be prepared as per the date of admission serially, no! in 
alphabetical order. 


¢ Fees collected shall be remitted through online (SBI Collect). The admission statements and the fees paid 
details shall be submitted to the Registrar. KSLU along with the Proforma No: 01 containing details of fees. 

Note: 

In complicated/doubtful cases, the principal of the college may Seek clarification from the Academic Section. 


2) The colleges shall admit the students only after verification of the necessary documents & eligibility certificate for 
fulfillment of eligibility criteritt, 45 detailed in the KS.L.U. Admission rules. In case any college adntits in-elipible 
candidates to any course, the Principal will be responsible for further Consequences in the matter of hon-approval of 
such admissions and tite Principal is liuble for « fine of Rs. 0,000/- for cach of such culmission. 


Cpe 


Copy fo: 

|)  TheP.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, iCarnataka State Law University, Hubballi. 

2) The Principals of all the affiliated Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi. for 
needful & to display on college Notice Boards. 

3) Secretary to Government, Dept. of Law Justice and Human Rights, Vidhana Soudha, Bangalore. 

4) The Commissioner, Collegiate Education (Fhigher Education), Bangalore. 

$s) Director, KSLU's Law School, Hubbaill. 

6) Director of NSS/ Sports/C.D.C. Departments/D.S.W, KSLU Hubbaili for information. 

7) The Special Officer, Regivnal Officer, Karnataka State Law University; Bangalore. 

8) Registrar (Evaluation), Karnataka State Law University, Hubballi. for information. 

9) Finance Officer, armatakaStateLawlniversity, Hubballi for information. 

]10) D.R. (Acad) Karnataka State Law University, Hubballi. 

11) Caseworker (Affiliation & Admission, North Zone}, KSLU, Hubballi. 

12) The Registrar of K.L.P., Dharwad/Gulbarga University, Gulbarga/Bangalore University, 
Bangalore/Mysore University, Mysore/Mangalore University Mangalore/Kuvempu University, 
Shivamogga Kannada University, HampiKarnataka Women’s University, Bijapur for display in the 
University Notice Boordls for circulation to student. 

13) The Website incharge, ICT Cell, Hubballi, for uploading the notification with prior approvai of the 
Hon”ble Vice-Chancellor, K.S.L.U., Hubballi. 


ಯಿಯ ಬದ ಮಯಾ ಮಯಯ 


KARNATAKA STATELAW UNIVERSITY 
ಸ with ‘A’ Grade by NAAC 
Navangar HUBBALLY — 580 025. 
Phone: 0836-2222472. 2222302, Fax WEL SE 


Wobsll S U S malt His ey Ble *1 { Souls ABUL} 


CS BEMIC SEC TION 


ME NIN. ಲಿಯು 


KSLU/Reg/Acad- (WAdrasn- Notit/ 2220S Date: 27.06.2022 


Admission to following Courses in Law, for ihe acadetnic year2022-23 in its Afhhated Law 


ADMISSION NOTIFICATION ~ 2022-23 


lon ble Vice-Chancellor, A LS 


Ref:- I) Approval of F 
339 Academic Council Meeting held on 23.12.2021 


2) Approval of 


* AWK 


Karnataka State Law University, Hubballi invites Application from the eligible applicants for 


Colleges 
1) 5 years B.A. LL.B. B. B ALLB. and B.Com.,LL.B. Integrated Degree Courses. 
2) 5 years B.A,L.1.B {Flons.) and B.3.A.LLB (Hons.), Imtegrated Degres Coursus. 


The Admissions should be as per the Admission Time Table and Admission Rules of 


K.S.L.U., as given below. 
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Almission Time Table 


AE NS 
3 ES... 
| Admission Nolfontioh & Commencement of Admission | 
1. | (issue of Applications for Admission to various Law Courses a: Monday 27.06.2022, 
| Affiliated C Colleges MB | | 
g | (1 Last date to ಹ for Eligbility Certificates NW Thursday 10 ii 24 072, | 
Last date f for ‘admission without pe cnal NS TSouinday ME 29. 10. 2022 | 
4. Lasts date for admission wi ith peru! fee of Rs. 300 Satin 511.2022 | 
ಫು j Last date for a admission Wi with h special fine of of Ks. 100 Bl [Saturday SN KENT 202 
$— Bae ofcommencsnent sfc ಅ ನ 9 ಮ ವ Monday 14: 20) 


pa 


ಟಕ 


The applicant who has passed the prescribed Fe examination from recognized Boards of 
examination that are situated outside Karnataka or In a Foreign couniry shall compulsorily obtain the 
ELIGIBILITY CERTIFICATE before taking the admission. 


Y Such candidates max apply by onbuv (Sud Sindhu) for the Eligibility ¢ ‘urtificates to the KSLU by 
paying hccessa fees along with docuteiits 0 of 10" and 12" Std as applicable along with trai ASCripts 
issued by the concerned Board or Department. 

4 The Eligibility Certificate will be issued through online by the KSLU, Hubball for those candidates 
wha have obtained their qualifying certificate outside the Karnataka state and all the toreign 
candidatesfapplicants. 

Y ‘Fhe qualifying certificates should be in Kannada or English only. 


Y Al those candidates who havc obtoinc qualifying certificne from outside the Karnataka state should 
produce the countersigned orpsmal cuntificales from the imuing authorities, other 158 eligibility will 


(sls | 


not be considered. 
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Y YThe students who have studied qualifying examination +2 under C.B.S.E. Board. New Delhi are 
exempted from eligibility certificate for admission. 
» Fees for Eligibility certificate for LL.B Rs.2200/-( Two thousand two hundred) For Indian students/ Boards 
and Rs.1 1,000/-{Eleven thousand) for Foreign students/Boards and same should be paid by Online. 


ADMISSION GUIDELINES 


1. Instructions to the affiliated Colleges vegardinv the admissions to various “classes of 5 vear 
BA/BBA/B.Com Ll. B. and 5 year BA/BBALL.B.{ Hons) Courses. 


The applications for admission and the admission statement should be as per Proforma prescribed by 
KSLU, Hubballi. The admission statements in Proforina-1] and 2, shall be forwarded to the KSLU on or 
before the dates specified in Academic Calendar 2022-23. 


The eligibility for admission is as given below: 


(a) An applicant who has successfully completed Pre-University course or Senior Secondary School course 
(2°) or equivalent such as (11+1, ‘A’ level in Senior School Leaving Certificate Course) from a 
recognized University of India or outside or from Senior Secondary Board or equivalent, constituted or 
recognized by the Union or by the State Government or from any equivalent institution from a foreign 
country recognized by the government of that country for the purpose of issue of qualifying certificate on 
successful completion of the course, may apply for and be admitted into the course. 


(b) Minimum percentage of marks in qualifying examination shall not be below 45% (44.5% and above 
shall be treated as 45%) of total marks in case of General category applicants, 42% (41.5% and above 
shall be treated as 42%) for OBC category and 40% {39.5% and above shall be treated as 40%) of total 
marks in case of SC and ST applicants. 


(c) Maximum age “for seeking admission is limited to 20 yrs (twenty years) in case of General category of 
applicants and to 22 yrs (hventy two years) in the case of applicants from SC, ST and Other Backward 
Communities as on 23° May2022. 


*4 Writ Petition (civil) No. 1023/2016 pending before the Supreme Court of India regarding the maximum 
age limit prescribed for admission. The admission of the students who have crossed the ape limit 1s subject 
to the outcome of the said writ petition. In this regard, college has to obtain un undertaking from the 
students who have crossed the age limit in the Proforma enclosed. 


Explanation: 


Provided that the applicants who have obtained +2 Higher Secondary Pass Certificate or First Degree 
Certificate after prosecuting studies in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for 
admission to 5 year LL.B., course. 


Provided further that the applicants why have obtained 10+2 or graduation or post-graduation through open 
Universities system directly without having any basic qualification for prosecuting such studies are not eligible for 
admission to the Law course. 


2) ADMISSION PROCEDURE 


a) Admission to the course shall be made strictly on the basis of merit. While making admission to the 
course reservation policy of the Government of Karnataka governing admissions to higher 


ಮ 


educationat institutions issued from time to time shall be observed. 


b) 2 seats under supernumerary quota shall be reserved for the Jammu and Kashmir students within the 
sanctioned intake until the last date of admission as per the orders of Govt, of India. 

C) 5% of seats shall be reserved for the Kashmiri Migrants until the last date of admission as per the 
orders of Govt. of India, Dept. of HRD, New-Delhi. The persons claiming the status of Kashmiri 
Migrants should produce the identity card issued by the Jurisdictional Deputy Comrnissioner and 
District Magistrate of the Government of Karnataka to this effect. 

d) Reservation for Hyderabad — Karnataka students under Art 3714) as per rules shall be udhered to $% 
af the seats shall be reserved for them. 

¢) 3% of seats shali be reserved for physically challenged students as per rules applicable. 

f) 5% of seats shall be reserved for Gadinadufhoranadu Kannadiga (Those studied 1 to 10 std. in kannada 


medium from the outside Kamataka state) 
2 
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3) FEES 


a) Al Principals are strictly instructed to coilect the fecs as prescribed by theUniversity and Government 
of Karnataka. Fees should be paid by online through SB} Collect only. 

b) The college shall apply to concerned District Social Welfarc/BCM Department for the reimbursement 
of SC/ST/OBC student's fees. 


4) INTAKE 


No College shall admit the students in excess of the sanctioned intake. 


5) THE COLLEGE AUTHORITY SHOULD VERIFY - 


6) 


a) The eligibility of the students as per BC! rules & KSLU admission regulations before admitting the 
students to the courses. 

b) The students shall be asked to produce the Migration and Transfer Certificates within one month from 
date of admission. 

Cc) In case of applicants from Foreign Universitics/Boards, the applicant should have obtained the valid 
passport, visa, Residential permit, and “Suudents Study Permission/(NOC” from Foreign Embassies of 
both the nations. They should alsc obtain a certificate that the degree is obtained from a recognized 
Board/University from the concerned embassy in India. 

d) In case of applicants from Foreign Universities/ Boards, the applicant shall be asked to produce the 
“Equivalence Certificate” issued by the Association of Indian Universities (ATU), New Delhi if 
necessary. 

€) At the time of documents verification by University for admission approval, the college should submit 
the originals of above documents & “Eligibility Certificate’ (wherever applicable). 

£) The Principal of the college shall verify the original documents and attest the copies thereof. 

g) The Principal of colleges should certify that the admissions (for all classes) of course/s are made as per 
the admission rules of Karnataka State Law University, Hubballi and Government of Karnataka. 

h) In case a student is an employee either in State/Central/Private organization, he shall submit a study 
permission letter from concerned employer stating that the working hours do not conflict with college 
timings and the Principal should certify that the candidate is capable of attending 70% of classes. 


THE COLLEGE AUTHORITIES SHALL ENSURE SUBMISSION OF THE NECESSARY 

DOCUMENTS BY THE APPLICANT TO THE COLLEGE, AS BELOW. 

a) The Eligibility Certificate issued by the University, in case of Non-Karnataka and Foreign students at 
the time of admission. 

b) 10th Std. marks card & P.U.C.112th Std/H.S.C. or any equivalent examination marks cards at the me 
of admission, 

c) The Transfer & Migration Certificates shall be submitted by student to the college at the time of 
admission or within one month from the date of admission to the college. 

d) In case of SC/ST/Cat-1/OBC student, Caste & Income certificate shall be submitted by student to the 
college at the time of admission. 


Soft copy Proforma No: 03 shall be submitted through email on very next date after closing the 
admission dates as mentioned in the academic calendar2022-23 (caseworker.acnd. ksluitemail.com and 


kalesluavademic dd email.com) 


Consolidated admission statement in Proforma No: 03 along with admission applications with necessary 
attested documents to be submitted at the time of oripinal documents verification. 


The Proforma No: 04 to 10, of admission statements along with the covering letter (with details of fee 
paid) addressed to the Registrar, Karnataka State Law University, Hubballi, and be submitted at the 
time of orisinal document verification. 


Incomplete information in the Proforma will be rejected and admissions of the college will not be 
approved or may be withheld for want of information. 


The serial numbers of candidates in subsequent admission statements viz, Proforma Ill, shall be in 
continuation with the 1° list of admission statement. 


Admission statement in Proforma - II! shouid be prepared as per the date of admission serially, not in 


alphabetical order. 
165 | 


* Fees collected shalt be remitted through online (Staic Bank Collect. The admission statements and be fees 
said dewils shall be submited to the Registrar, KSLU along witli the Proforma No: 01 containing details of 
[ews. 


Note: 
1) In complicated doubtful cases, the principal of the college may seek clarification from the Acudemic Section, 


2) The colleges shall admit the students only ufter verification of the necessary documents & eligibility certificate for 
Fulfilment of eligibility criteria, as iletailed in the K.S.L.U. Admission rules. In case any college admits in-eligible 
cendidate/s to any course, the Principat will be responsible for further consequences in the matter of non-approvul of 
Such edmissions and the Principal is liable for a fine of Rs.10,000-- for each of such admission. 


Epa 
GISTRAR 


Copy to: 

i} The P.S.to Hon'ble Vice-Chancellor, Karnataka State Law University, Hubballi. 

2) The Principals of all the affiliated Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi. for 
needful & to display on college Notice Boards. 

3) Secretary to Government, Dept. of Law Justice and Human Rights, Vidhana Soudha, Bangalore. 

4) The Commissioner, Collegiate Education (Higher Education), Bangalore. 

5} Director, KSLU’s Law School, Hubballi. 

6) Director of NSS/ Sports/C.D.C. Departments/D.S.W, KSLU Hubballi for information. 

1) The Special Officer, Regional Officer, Karnataka State L.aw University, Bangalore. 

8) Registrar (Evaluation), Kamataka State Law University, Hubballi, for information. 

9) Finance Officer, Kamataka State Law University, Hubballi for information, 

10) D.R. (Acad) Karnataka State Law University, Hubballi, 

11) Caseworker (Affiliation & Admission, North Zone), KSLU, Hubballi. 

12) The Registra of K.UD., Dharwad/Gulbarga University, Gulbarga/Bangalore University, 
Bangalore/Mysore University, Mysore/Mangalore University Mangalore/K uvempu University, 
Shivamogga/Kannada University, Hampi/Karnataka Women’s University, Bijapur for display in the 
University Notice Boards for circulation to student. 

13) The Website in-charge, ICT Ce}], Hubballi, for uploading the notification with prior approval] of the 
Hon’ble Vice-Chancellor, K.S.L.U., Hubballi. 


14.02.2023 
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ಕವಾಣಟಕ ವಿಧಾವ ಪೆ 


ತುಣಿ ದುರುಪಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪ್ಸ ೦ಬ : 301 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 2 ಪ್ರೀ ಅಭ್ಬಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್‌ 
(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ). 
QR 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14-02-2023. 
ಉತ್ತರಿಪುವ ಸಚಿವರು ಖಮಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಕ್ರ.ಸಂ. § ಪ್ರಶ್ಸೈಗಳು SAA SC | Ks ಉತ್ತರಗಳು W NE 
ಅ. | ಕರ್ನಟಕ ಅಲ್ಪಪ೦ಖ್ಯಾಶರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹರ್ನಾಟಹ ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರಮಜ್ಷ | 
ವಿರಮದ ವಠಿಯುಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 2೦22-೦23 ವೆಂ ಸಾಲವ ಬಜೆ ನ್‌ವಲ | 


ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮಾಡುವುದು ಪರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕೆಕಕಂಡಂತೆ ಭೌತಿಕ ದುಲಿಗಳನ್ನು' 
ಪರಿಶಿಲವೆಯಲ್ಲದೆಯೇ: ನಿದದಿಪಡಿಪಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
0 | ಭೌತಿಕ ದುರಿ ; 
| ಶ್ರಮಶಹ್ತಿಯೋಜನ 1 
: ಬ್ಯ ರ 
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ ಅಮೋ 
ವಾಹನ ಂ ಪಹಾಯಧನ 
ಯೋಜನೆ 


1000 1 
QE 


1000 | 


'|ಅಲಿವುಯೋಜನೆ | 3500೦ \ 


1ಇದ್ದಲ್ಲ. ಇಂಡಿಕ ದುರಿಯನ್ನು' ಹಚ್ಟಪುವೆ ಹಕರ್ನಾಟಹ ಅಲ್ಪನಂಖ್ಯಾತೆರ್‌ ಅಭವೃದ್ದಿ ನಿಗ ಮೆಕ್ರ 
ತುಲಿಡು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ [ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಂಖ್ಯೆ:MWD 65 MDC 2022 
ಕ್ರಮಗಳೇಮ'? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು). |ವಿನಾಂಕ;:26.೦8.2೦೨೦ ರಲ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವಲಿ | 
| ರೂ.ರ೦.೦೦ ಹೊಂಟ ಅಮವಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು | 
| 


ಈ  ಕೆಚಕಂಡಂತೆ ಭೌತಿಕ ದುಲಿಗಳನ್ನು 


| ಪಾಲನೌಲಭ್ಯದ ಭೌತಿಕ ದುಲಿಯನ್ನು ರೂ.6೦.೦೦ ಕೂಟ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು 
| 
| 


ಖವದಟಿಪಡಿಪಲಾಂಗಿದೆ. 
ಪ ಯೋಜನೆ | ಬೌತಿಕ ದುವಿ 
ನ 
ಯೊೋಂಜವೆ 449 | | 
(ಹೊಪದಾಗಿ) | 
| ಅಲಿವು ಯೋಜನವೆ | 35೦೦ ೦ಂದ |; 
(ಹೆಚ್ಚಿದೆ) 8775 


ಪ್ಛiMWDILMQ223 OOO 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಯಾಂ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರಾಟಕ ವಿಧಾನ ; ಪಭೆ 


ಚುಕ್ತ ದುರುತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ಸೆ ಪಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹಸರು 


| ಚಂತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೆ ದಿನಾಂಕ. 
ನ ಉಡ್ಡರಿಸುವ ಪಟವರು 


ಮಾ SS: 


ಪಕ್ನ್‌ಗಳು 


- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ 
ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರು 
ವಾಸವಿದ್ದು ಇವರಿದೆ ಸೃಶಾನ ಜಾಗದ: 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಪ್ತಾವನೆ ಪಕರಾಾರದ 
ಮುಂವಿದೆಯೆಂ; 

ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವರುಗಳದೆ ಸೃಶಾನ್‌ ಜಾಗವನ್ನು 

°° | ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ - ಮಂಜೂರು 

| ಮ ಸಲಾಮು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಪಂಖ್ಯೆ: MWD 12 LMQ 2023 


392 , 
ಪ್ರಿ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಪ್ರಪಾದ್‌ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 

ಪೂರ್ವ) 

14-02-2023. 

ಮಾನ್ಯ ಬ್ಬ | 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳ- ಸ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಲೇತದಲ್ಲನ' 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ' ವಾಪಿಪುವ 1 ದ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ 
ಸೃಶಾನದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ 
ಜಲ್ಲಾಥಿಕಾರಿಗಳು. ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ರವರಿಣೆ ಜಲ್ಲಾ 
ವಕ್ತ್‌ ಅಧಿಕಾಲಿದಳು ದಿನಾಂಕ: ೦7-೦7- 2೦೦೦ 
ರಲ್ಪ 'ಪ್ರಸ್ಲಾವನ ಸಲ್ಪಲರುತ್ವಾರೆ. | 

ಫೃಶಾನ' "ಜಾಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಇ ವಣ್ಣಿ] 


ಜಲ್ರಾಧಿಕಾರಿದಳು. y ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ಇವರಲ್ತ. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಖಲತೀಲವೆಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ. 


la 


(ಬಪವರಾಜ ಬೊಮ್ಯಾ ೦೮) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :  ಪಶ್ರೀಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಂ. 
(ಬೈಂದೂರು) 

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 393 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಬೈಂದೂರು ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಹಾಗೂ 
ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕ೦ಡಂತಿರುತವೆ; 


ರಾಜ್‌ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಉಪ ವಿಬಾಗ 
ಚೈಂದೂರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ 


ಹುದೆಗಳ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು; | ೯ ಹಾರ್ಮ್ಯ 
(ಹುದೆವಾರು, ಸಂರ್ಪೂರ್ಣ | ಮಂಲಜೂರಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿ- ಖಾಲಿ 
i ಸೆಲಖ್ಯಿ ವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 
RCE ಸಂಖ್ಯೆ 
01 01 00 
Nk ಸಂ. 7 0 
ಮಂಜೂರಾದ ಈ ಹುದ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ | [53೦ ಸ 
ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ | [ಪದಸ. ಭಿ ಮ 
ಹುದ್ಮೆಗಳ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು; ದ್ವಿ.ದ.ಸ. 01 00 01 
01 00 01 


ಬೈಂದೂರು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌! ಬಂದಿದೆ. 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ 

ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


| ಈ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ | ಪಂರಾ.ಇಂ. ಉಪರಿಬಾಗ, ಬೈಂದೂರು ಕಣೇರಿಗೆ 

ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು | ಮಂಜೂರಾದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಒಟ್ಟಿ 05 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೂಂಡ | ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 03 ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? ನಿರ್ಷಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ 
ಕರ್ತವ್ಯ ವಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಂದ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ಪಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. 
| ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೈಂದೂರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
A 


ಗ್ರಾಅಪ 20 ಜಿಪಅ 2023 


k 


J 
NAA A 


(ಬಸವರಾಜ ಹೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಹಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 394 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ.ಬಿ.ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸಚೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿ:ವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 
(ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ರಾಜ್ಯದ E: ನ್‌ ರ್ಸ್‌ಗ್ಗಾ ಕ್‌ 


ais ನ wR: ಸ ee je ನಗೆವು 
ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ಪತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಫೈಗೆತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೈಷ್ಮ್ಠಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ | ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖಾ 
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ  ಯೋಜನೆಗಳೆಷ್ಟು; 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿವರಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವದು) 


| ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಇ 5 ಎ೦ಎಲ್‌ಎ 2023 | é nf y 
< We 
(ಗೋವಿಂದ ವ. ಕಾರಜೋಳ) 


ಜಲಸರಪನ್ಯೂಲ ಸಚಿವರು 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಅಮಬಂ೦ಂಭ-1 


ಉಡುಗಣಿ-ತಾಳಗುಂದ- ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ 
ಪುರದಕೆರೆಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹತ್ತಿರತುಂಗಭದ್ರಾ ಸದಿಬುಂದ ನೀರನ್ಸೆತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ತುಂಜಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಶಿವ ೧ ಜಿಲ್ಲ, ಇ 
ನೀರಾವರಿ / ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಯುಂದ 
ನೀರನ್ಸೆತ್ತಿ ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ 
2 ಜಲ್ಲಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ / ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಮೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನಸದಿಯುಂದ 
ನೀರನ್ಸೆತ್ತಿತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆ, ಅಲಿವವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಕುಂಸಿ, ಮಲೇಶಂಕರ, 
ಸಿರಿಗೆರೆ, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಕೆರೆಗಳಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ ೬ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಪ್ರದೇಶದಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ತುಂಗಾ ನದಿಯುಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಹೊಸಳ್ಳ ಕೆರೆ 
ತುಂಜಸುವ ಯೋಜನೆ. 
ಹುಪಿ ಜಲ್ಲ, ಕುಂದಾಪುರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಕಲ್ಪಸುವ ಸೌಕೂರು ಏತ ಸೀರಾವ 
ಯೋಜನೆ. ; 
, ಕಾರ್ಕಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ 
ಬರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ ಗ್ರಾಮಗಳಗೆ ಕುಡಿಯು 
ನೀರು ಹಾಗೂ 15೦೦ ಹೆಕ್ಷೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಸುವ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಲೋಕಾರ್ಪಣಿಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಟೋರ್ಕಾಪಣಿಗೊಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಟೋರ್ಕಾಪಣಿಗೊಆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಟಲೋಕಾಪ್ಪ ಣಿಗೊಆಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಲಟಲೋಕಾರ್ಪ ಣೆಗೊಳಆಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಮತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ 
ಗ್ರಾಮಗಳಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗು 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಉತ್ತರ ಹ ಗಿಡ ಜಲಂ ಮುಂಡಗೋಡ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಸಲ್ಲ ೮5 ಪಂಜಾಲುತಿಗಳ್ಲ ಬಾಕಿ 
ಉಳದಿರುವ ಕೆರೆಗಳಗೆ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು 
ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ | ದಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
WR 


ರಾಯಚೂರು pe ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
ಣದಲನ ಹ೦ತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ 
ದಾವಣಗೆರೆ 660.00೦ ನರಸ ಕಾ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಲ ತಿನ ಗಿ 


SY 
ಗ್ರಾಮೆಗಳಣೆ ಜಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಗಣೇಕಲ್‌ ಸಮತೋಬಲನಾ 
ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ 
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ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ 46 ಕೆರೆಗಳಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ 
ನದಿಯುಂದ ನೀರು ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಮಸಾಗರ Nk 

ಹೋಬಳಯ 8 ಕೆರೆಗಳಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ Sr 

ನದಿಯುಂದ ನೀರು ತುಂಜಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ  ಚಾಲನೆಗೊಳಸಿ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಜಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 01.02.2೦೦3 
ಲೋಕಾರ್ಪಣಿೆಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾ 
ತುಂಟಸುವ ಆಣೂರು ಕರೆ ತುಂಬಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 01.02.2೦೦8 
ಲೋಕಾರ್ಪಣಿಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸ್‌ Fo 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ 'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಜಲ್ಲಾ 


ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆರೆಗಳಗೆ ವರದಾ ನದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಶಿವಮೊದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 


ಬಾಳಂಟೀಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ / ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 162 
ಕೆರೆಗಳಗೆ ವರಬಾ ನದಿಯುಂದ ನೀರು 
ತುಂಬಸುವ ಮ 


ನೀರು ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಲ್ಲುವೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ 


Lp 21 ಗ್ರಾಮಗಳಗೆ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸೌಲಭ್ಯ (Bulk Supply) ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಅ 13 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / 
ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲೇಹೊಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯುಂದ 
೦.16೭ ಟಎಂಸಿ ಸನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ತುಂಜಸುವ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಣ ಪತ್ತು ಡಿಟಪಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


18 


€ ತಾಲ್ಲೂ 
ದಿಣ್ದೇವಾಡಿ ಎನ) ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ 
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| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಾಷಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ಹಂತದಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


ಅಕಯುವೆ: PA ಉಪಹಂಚು ಹಕ್‌ ಹಾಗೂ 
ಲ್ಯಾಟರಲ್ಲ್‌ಗಳ ೭ನೇ ಹಂತದ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಣಿ 


ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರಅಂಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ Ha mh 
ಯೋಜನೆ 


ತ ಕ: 27-೦2-2೦2೦ರ 

ಮಹಾದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ 

ಈ ಗೈಗಪಿಸ ಮಾಸವು ತತ ಬೆಳಗಾವಿ | ೮೮೦೦೦ | ಣಾ ಕರದಿಯನ್ನು ಯಾರಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಿರುವಳ 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 

ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ 


| 5 [ನವ ಮನ oN 
ಮಸಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ 


O ಖಲದಂಡೆ ಮತ 
ಪ್ಲಿಯ ಟೆ 2ರ ಗೆ ತುಂಗಭ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ 19 ಕೆರೆಗಳಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ 

ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ BY ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ 
ಲು ೨ ಲ 9 _ 
ರಾಯಚೂರು, ಹ ದರಪಟ್ಟಯಪ್ಪಯ ಪರಿಷ್ಟ್ಯತ 
ಕೊಪ್ಪಳ 


ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕಾ 
ಹಂತದಲ್ತದೆ. 
ಭಾ | 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಡ್ಡ್‌ 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸುತ್ತಾಮುತ್ತಅನ 
ಹಳ್ಳಗಳಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸುಮಾರು 11೦೦ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 240೦.೦೦ 
ಹೆಕ್ಷೇರ್‌ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ಸೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕ್ತಸುವ ಹಾಗೂ ನದಿ ದಂಡೆಗಳನ್ನು 
ಸುಭದ್ರಗೊಆಸುವ ಯೋಜನೆ 
4}> ಜಲಂ ೦ಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 
ನ ಮ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ. 


0 


- 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ತುಂಗಾಭ' 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜನ ಜಾಮುವಾರುಗಳಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವಿಯರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ 


ನವಲಅ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ 
Counsultancy ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಮುಕ್ಕುಂಪಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ೦೮ ಕೆರೆಗಳಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಬುಂದ 
ದೇವಿಫಾಟ್‌/] ವಿಪ್ರಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀರು 
ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ 


| ಅಂದಾಜು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
Na Th RAS SE ED 


ಳ್ಗಾ ೮ ಕೂಢಿ ಭಾ ತ್ರದ 
ಬರುವ 74 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಬುಂದ 
ನೀರನ್ಸೆ ತ್ತಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಜಸಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಅಸುವ ಯೋಜನೆ 


" 4 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ. 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 94 ಕೆರೆಗಳಗೆ 
ಗೋವಿನಕೋವಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಸಾಗರ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಸುವ 


ರಾಹುತನಕಲ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಯೋಜನೆ 


ದಾವಣಗೆರೆ 167.0೦ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
೦ಕ್ರೀಲ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕದೆ 
(Protection Wall) ಪ್ರ ಖು 
೦ಪಿಹೆ ಲ'೮ 
ರಾಮದುರ್ಗ 126.0೦ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 

ಬುಳ್ಞಾಪುರ-ಹಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ೦7 ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ಭೈರನಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರಾ 
ನದಿಯುಂದ ಸೀರನ್ಸೆತ್ತಿ ತುಂಜಸುವ ಬುಳ್ಳಾಪುರ- 


ತಡೆಗೋ 


ನ್ಯಾಮತಿ 
ಹಿರೇಕಲ್ಕಠ 
10 | ಪೌಂದಂ್ಯಕರಣಗೊಳಸಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಜೈನ್‌ಅಂಕ್‌ ಬೇಲ |: 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರೇಅಂ೦ಗ್‌, ವಿದ್ಯದೀಕರಣ, 
ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹ ಇನ್ನಾ ವಿಧ ರಿಭಾ ಕೇ ೧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ 
ಹೊನ್ನಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲ ಬರು 
ಹಿರೇಕಲ್ಯಠ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


೧ STAN ನೀರಾವೇ 
ಯೋಜನೆಯ 1ನೇ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮತ್ತು ೭ನೇ 
ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲ ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು 


ದಾವಣಗೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಎಲೆಕ್ಟೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಕಾಂಹೋನೆಂಟ್‌ಗಳ 
ಬದಲಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


SSS SEEN ಲ್ಲ ಚಕ 
ಯಡೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಭತ ಸಬೇಕಿದೆ. 
ಬಡ್ಸ್‌ -ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ lk: sess ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇ 


ಪ್ರದೇಶ ಕಿಮೀ 68.೦೦ ರಿಂದ 103.0೦ ರವರಗೆ 

ನೀರಾವರಿ ವಂಜತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ನ wi ೭66.0೦೦ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ. 
ಈವ ನ 7 

ಪ್ರದೇಶ ಕಿಮೀ 1೦3.೦೦ ರಿಂದ 10೨.೦೦ (TE) 


ರವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ವಂಚಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಷೆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಮಂಟೂರು-ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 1 
ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಿದೆ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಅಆಹ್ಞಾನಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನಡಿ ಬರುವ ೭೨ ಕೆರೆಗಳಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ 
ನದಿಯುಂದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಸುವ ಜಾಲವಾಡಗಿ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಗೆದಹಗ 197.5೦ 
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ವಿಶ್ಲೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಅನುಬಂಧ-2 


ಯೋಜನೆ 
A NT 
[] [ys 
1 | ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೌ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,ತುಮಕೂರು 
ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ 
ನ 


ಗ ಸಮದ್ರ ಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, 
ಕೋಲಾರ ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೌಂಗಳೂರು 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ 


ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಪಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಗಾಯತ್ತ ಜಲಾಶಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು 


ಚೆಕ್ಕಮಗಳೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಕ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು] ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚ್‌ಮಗಳೂರು 


Ry 


ಸ 
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pe 


ಮತ್ತು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂ ಕನ ಒಟ್ಟು 197 ಕೆರೆಗಳ 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
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ಪಶೃಷ್ಠ್ಹಾ ಬಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ 
ಅನುಬಂಧ-3 


ಕಾರ್ಯಿಂ 


ೀಜನೆಗಳ ವಿವದ 


ಗ 
HNN 


ವಎಜಯಪುರ 1) ಳವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ಶ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ) 

2) ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 

3) ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ೩ ಪಶ್ಚಿಮ) 

4) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಬೂದಿಹಾಳ ಪೀರಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಯಬಾದಿಹಾಳ `ಖೀರಾಮಾರ ಕ್‌ ೀರ್‌ಾಲವರಿ ಸರಣ 
7) ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 

8) ಅರಕೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ. 

ಚಡಚಣ ಏತ ಸಪುರ ಯೋಜನೆ 


ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಏತ ನವಕ ಯೋಜನೆ. 

3) ಮರೋಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-12 ಹಾಗೂ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ 
ಯೋಜನೆ. 

4) ಸೊನ್ನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 

5) ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ. 

6) ರೊಳ್ಳಿ-ಮನ್ನೀಕೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ. 

7) ಹೆರಕಲ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಉತ್ತರ & ದಕ್ಷಿಣ) 

8) ಹೆರಕಲ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಸರ್ಣೆ) 

9) ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ. 

10) ಕೆರೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 

ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 

ರಾಕಷಾಕ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜ 

2) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನೀಕರಣ 

3) ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ವಿಸರಣೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. ೨5.00 ರಿಂದ 168.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗಿನ ಯೋಜನೆ 

4) ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಬರುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲವೆ ಸಂ. 
18 ಎ ರಿಂದ 42ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 

5) ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಡಿ-9 (ಎ) 

6) ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ 

7) ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 18 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ 

ನಂದವಾಡಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ yd ಹಂತ -3 
3) ಭೀಮಾ ಪ್ಲಾಂಕ್‌ ಯೋಜನೆ 
ಬೂದಿಹಾಳ ಪೀರಾಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 


ಸನ್ಮತಿ Ne ನೀರಾವರಿ ಜನ 
3) ಭಿ ನದಿಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ 
4) ಯರಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರರೆ 5 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ 

ಕೂಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ೦ 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಅಮುಬಂಧ-4 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರ. ಅಂದಾಮಯು 
Ee TE 


೯-2019-2020 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1 ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಕಸೀಸಿನಿ, ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಪಿಭಾಗ, 'ಸ್ಯಾಮುರ 


ಕುಂದಾಪುರ Regrading of Canal cross Road {Hatadi-Choradi} of D-11 and Construction of Slab 30.08 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Culvert and Approaches with CC pavement 


|2| re Strengthening of trough and under Tunnel approach at Ch: 3.460 Km of VLBC | «41 | 500 ಸಹ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಗೂಂಡರ ಸಾತ 


Improvement and Concreting of Road from Halady-Choradi road 
to Choulibailu in Kundapura taluk, Udupi Dist. Coming under 
Varahi Irrigation Command Area. 


Construction of Bridge Across Varahi River to Connect Basruru 
Village to HattiKudru Village in Kundapura Taluk Udupi District. 


Garadi road in Avarse Gram Panchayat in Udupi Taluk and 
Total-(1A+1B)[Kundapura constituency] | 2600.20 123532 | OOOO 
Mookambika temple to Kaashihole snanaghatta, Road connecting 

Under Varahi lrigation Project for the year 2018-19 


ಕುಂದಾಪುರ  [$tengthening of under Tunnel approach at Ch: 18.350 Km of VL8C 
—woome— Varahi Left Bank Canal” 
Totak-1A 
ಕಸೀಸಿನಿ, ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
240.00 252.67 |work completed 
Kundapura 
1860.00 | 1568.30 work Physically 
completed and Final bill 
yet to be paid. 
Improvement and Concreting of Road from Nagarati road to 420.00 450.73 [work completed 
Kundapura Improvement and Concreting of Goraji Cherki road of 76-Haladi 
| village i in Kundapura taluk, Udupi District coming under Varahi 
Irrie Area 
Total-1B |_2520.00 | 2271.7 ——— 
Construction of Cement Concrete Road connecting from Kofluru | 495. 00 515.56 |work completed 
Goshaale to Annapoorna Temple, Road connecting from Kolluru 
Grampanchayath office to Sowparnika snana ghatta Road 
connecting from Lalithambika Guesthouse of Kolluru Shri 
from Shankaracharya Udyanavana to Bhageerathi guest house 
and road connecting to high schools of Areshiroony, mavinakatte, 
Kodladi, Golihole, Beesanapare of Kolluru Shri Mukambika 
Temple in Kolluru grama panchayat, Byndoor taluk, Udupi Dist. 
Improvements to Road of length 4.00km from Ajri Murukai to | 360.00 376.35 [work completed 
Mahamaya Sabhagraha of Siddapura coming under Ajri 
Gramapanchayat, Improvements to Road of length 6.00km ; 
connecting. Neralakatte main road to Neerukodlu, Bijjare & 
Padujeddu village through Maavinagoli school of Gulvadi grama 
10 Byndoor panchayat and Improvement to Road of length 4.50km 
connecting from Moodumunda, Bellale Village to Chapparamakki 
Keradi Village, Keradi grama panchayat Byndoor Taluk, Under ; 
Varahi irrigation Project for the year 2018-19. 
Improvements of Road connecting Veereshwara temple of 35.00 32.62 |work completed 
11 Byndoor |Gangolli village to Guddakeri road coming under Byndoor 
Assembly constituency. 
Improvements of Road from Santhosh Nagar Bugarikudu towards 25.00 21.89 |work completed 
12 Byndoor |Kottebettu of Hemmadi Grampanchayat coming under Byndoor 
Assembly constituenc 


Improvement of Belikeri road of Gangolli Gram panchayat 25.00 work completed 
13 Byndoor A 
coming under Byndoor Assembly constituency 


23.2 
Improvements of Road connecting Major district road of 460.00 479.31 |work completed 
Hattiyangadi Gram panchayat to Kurdadi road and from Tallur to 
Sabladi road, Road connecting Keradi main road to Kampa- 
Kullamballi Keradi Gram panchayat, Road connecting Sowda- i 
14 Byndoor shankaranarayana main road to Heddanaberu Tuluvina Tota of 
Ulluru-74 Gram panchayat and Road connecting Chitturu 


Hemmakkihara main road to Nandrolli Urabailu Kalmakki road of 
Bellala Gram panchayat coming under Byndoor Assembly 


Road connecting Kolluru main road to Taggarse Guddeyangadi to 
Nelyadi Huluwadi road, Road connecting Ganganadu road to 


Hosadu Abbugundi road through First grade college and Road 
connecting Halkal to Kujalamakki road of Jadkal village coming 
under Byndoor Assembly constituency-Package-2 


Improvements of Road connecting Byndoor National Highway to | 495.00 514.11 |work completed 
Vanakodlu to Atyadi- Toodalli road of Byndoor Gram panchayat, 
Byndoor 


Improvements of Road ftom Hemmadi to Santhoshnagar to 450.00 443.77 |work completed 
Bugrikadu, Road from Guddeyangadi to Harkuru Murkai of Nada 
grampanchayat, Road from Nempu-Sharala-Handakunda of 
Karkunje Grampanchayat, Improvement of Herjadi road of 

Byndoor |Karkunje Grampanchayat, Road along with connecting Bridge to 
Tuppadakori Arekallu house of Eduru Kunjnadi Grampanchayat 
and Improvements of Kudru road of Gulwadi Grampanchayat | 

: coming under Byndoor Assembly constituency-Package-5 


Improvements of Yalooru road of Hakladi Gram panchayat 125.00 119.95 work completed 
17 Byndoor » 
coming under Byndoor Assembly constituency. 
[ Total-2 Byndoor constituency 247000 | 25267 
Total{Kundapura+Byndoor] 5070.20 | 4879.98 i 
ಷ್‌ ಪರ್ಷಕ್‌ 47೦% ಸಳ್‌ಪರ್ಣಕ್‌ಾಂ ಶೀರಾವರಿ ಯೋಜ 
57.60 58.17 work completed 


Construction of Delivery Chambers and Extension of pipeline 
including laying in Aluru Village coming under Sowpenika 
Irrigation Project’. 


Total-1-Byndoor Constituency 57.60 58,17 po 
OATES 


ನಹ ಲೀರ್ಷೀಕ 4701- ಗಲಜಹೂರು ನೀರಾ 


Consultancy services for Survey, Investigation, Detailed designs, 18.00 17.05 
Drawings, Preparation of DPR and Estimates and land acquisition 

proposals including DTP for lifting of water from Varahi River 

near Balkuru Salt Water Dam to providing irrigation facilities to 

surrounding villages in Kundapura Taluk, Udupi District under | 
Siddapura-Sowkuru LIS 


Constrcution of Lift Irrigation Scheme from Varahi river on 7371.00 | 4910.72 Work physically 
Upstream of Balkur Salt Water Exclusion Dam near Sowkur | completed and inagurated 
village to provide Irrigation facility to 1350ha in suwrounding by Honourable CM, 
villages of Kundapura Taluk, Udupi District” including Survey, Government of Kamataka 
Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and on dtd:07/11/2022. Final 
Commissioning of Lift Scheme (Head work consisting of bill yet to be paid. 
Construction of Intake Canal, Jackwell cum Pump House, Power 

Supply including Terminal bay, 33/6.6KV Electrical substation, 

Transmission line, Rising Main, Pressure Disrtribution network, 

Gravity Distribution Network and Delivary Chamber) including 

Operation and Maintenance for a period of 5 years after 

successful completion of work for Sowkuru Lift Irrigation 

Scheme on Tum-Key Basis 


7389.00 | 4927.77 
ವರಿ ಯೋಜ 


18 Byndoor 


work completed 


Total-1-Byndoor Constituency 


ಕಸೀಸಿಸಿ, ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಮರ 


26.00 25.05 work completed 


Consultancy services for Survey, Investigation, Detailed designs, 
Drawings, Preparation of DPR and Estimates and land acquisition 
proposals including DTP for construction of vented dam across 
Swarna river and lifting of water near Yennchole for providing 
imigation facilities to surrounding villages in Karkala taluk, Udupi 
District under Yennehole LIS 


21 Karkala 


“Implementation of Lift Irrigation Scheme for Providing Irrigation 
facility to 1500ha of Command area and providing drinking water 
facility for surrounding villages by constructing vented dam 
across Yennehole in Karkala Taluk, Udupi District” including 
Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, Testing and 
Commissioning of Lift Scheme (Head Works consisting of 
construction of Intake canal, Vented Dam, Jack well cum pump 
house, Power supply including terminal bay, 33/6.6 KV Electrical 
substation, Transmission line, Rising Main and Gravity Main 
(Left Bank canal and Right Bank Canal), Bleeders, PO’s, Tank 
Feeders, Check Dams, River Protection Works and Elevated 
Surge Tanks) including Operation and Maintenance for a period 
of 5 years after successful completion of work for YENNEHOLE 
LIFT IRRIGATION SCHEME on Turn-Key Basis 


Total-3{Karkala 
GrandTotal-[Kundapura+Byndoor+Karkala 


Work physically 
completed and inagurated 
by Honourable CM, 
Government of Kamataka 
on dtd:01/06/2022. Final 
bill yet to be paid. 


10800.00 | 3315.56 


1082600 [84061 
2334280 [1806537 OOOO] 


A 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1 ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


onstruction of Cut & Cove 119. 40K ಗ 
3 Construction of Gravity Retaining wall from Ch: 17.360 Km to 17.420 KMin 18thxM | 482.00 | 490.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
of Varahi Left Bank Canl. 


Construction of rain water protection work {Roof shulter} on Salt Water Exclusion 200.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Dam constructed across Varahi river at Balkur village of Kundapura Taluk . 
| ಕುಂದಾಹರ [ಉಗ of Service Road and side draln In Nilady village of Dy-16 of KM 8.800 ಮ 00 ಜಾ 00 ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್‌ಾ್‌ 10.200 Aquaduct reach of VLBC . 
CI 
m ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ SS ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾ 


Consultancy services for Survey, Investigation, Detailed Designs, pete 8.54 work completed and final 
Drawings, Preparation of Estimates for construction of Canal bill yet to be paid. 
Syphon by Tunneling or Pipe pushing or alternate procedure at 
Ch:37.498 km of Varahi Left Bank Canal crossing at km 662/670 
of Konkan Railway (near Kalavara village, Kundapur Taluk, 
Udupi District) as per the requirements and approval from 
Konkan Railway Authorities 


EN EE 
ans Fandapiral aod esd 


ಗ ರ: ಮಾ ಪ ಅ ವಾ ಸಾ | 1500 | 1000 | ee 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Peraduru Gram Pnchayat coming under Kaup Assembly 
| uy ~scikapul| nso [120] 
H— mane Tnaprmdand sisi] 


420.00 434.48 |work completed 


400.00 275.24 work completed and final 
bill yet to be paid. 


Kundapura 


Improvements of Road connecting Ajri-Neralakatte main road to 
Ajri-Yaduru-Jaddinamullige road and Road connecting Ajri - 
Neralakatte main road to Kudruberukatte - Ramanakodlu- 
Aragodu road coming under Byndoor Assembly constituency- 
Package-l 
Improvements of Goratage Road in Ampar Gram panchayat 
coming under Byndoor Assembly constituency(3. Okm) 150 
houses, Road connecting Haladi-Amasebailu main road to 
Kullanje Mavinakodiu Bakadi road of Shankamarayana Gram 
panchayat, Road connecting Kolluru main road to Halli 
mahalingeshwara road of Aluru Gram panchayat coming under 
Byndoor Assembly constituency-Package-4 


Improvements of Fisheries road of Maravanthe Grampanchayat 
coming under Byndoor Assembly constituency 


Kd 00 46.97 work completed 


14.66 work completed 


Improvements of Road from Umanath Devadigara house to 
Sanjeeva Pujari house of Gangolli Gram panchayat coming under 
Bynd ssembl 


Improvement of Siddapura Junction and construction of Concrete 300.00 259.71 
- lroad to Siddapura City limit in Siddapura village, Kundapura 


taluk, Udupi District under Varahi Irrigation Project. 


work completed and final 
bill yet to be paid. 


Kel 00 209.35 |work completed 


WN § 


Improvements of Concrete Road connecting Sri Sowkuru 
Durgaparameshwari temple in Gulwadi village coming ಹ್‌ 
kundapura taluk, Udupi District 

Construction of Gravity retaining wall from ch:11.330 to 
11.360km,Ch:11.410 to 11.540 on service road in 11.00 to 
12.00KM of Varahi Right Bank Common Canal’ (Corrected 
chainages are 11.400-11.493 SR Side,11.323-11.413 P 
Side,11.365-11.374 SR Side and 11.3479-11.355 SR Side)” 


Construction of Retaining wall from Ch11.110 to 450.00 477.7] [work completed 
11:120km,Ch:11.175 to 11.210km ,Ch:11.147 to 11.152 and 
Ch:11.300 to 11.415 on Inspection Path side in 11.00 to 12.00 

Km of Varahi Right Bank Common Canal (Corrected chainages 

13| Byndoor [gre 10.902-10.942 IP& SR Side,11.273-11.323 IP Side,11.3179- 

11.3479 SR Side,11.196-11.213 IP Side and 11.163-11.1799 IP 

Side) 


F Construction of Cattle Ramp/Ramp in deep cut portion of Varahi | 30.00 26.19 [work completed 
Hypo Right Bank Common canal 


Shifting of Electrical lines and Transformers coming in the Road work completed 
widening Area in Siddapura Junction in Siddapura Town in 

Shivamogga Parliament Constituency in Byndoor Assembly 

Constituency coming under Shivamogga Loksabha Constituency”. 


| | utp of Byndoor] LT Sa 2 


ih KN 


bill yet to be paid. 
WEEKS wg ofldupi] BS SST 
3 80 Rd 7 SE 


Total-5+6[Byndoor+Udupi 
Total 4A+4B ರಾಹಿ | 5569.80 | | 3594.71 71 
ರ೯ಕಾ ನೀ ಗನ 


ಶಿಖರ ೧ 


mprovemenr of Road connecting from Dasanakalie Anganavadi 
to Nailer Kali ಸಸರ ne of D Dhoni Kadu Sod, 
Improvement of Ublabettu road and Heskunda-Merdi Road and 
Improvement of road at Nagappayya Shanubhogh house road, 
Miyaaru Gopalakrishna temple road and Kammayle-Chowndalu 
road at Nanchaaru village in Nalukuru Gram Panchayat, Udupi 
District under Varahi Irrigation Project for the year 2019-20. 


Providing Auto gauge level reader and Flood Foreasting system 


17 | Byndoor | ig asocinted works & instruments for Sowparnika LIS 


Consultancy services For Survey, ಗಾ detailed Designs, 
Drawings, Preparation of estimates and DTP for recharging 
ground water level by construction of Barrage and Salt Water 
Exclusion works across Swarna river at Uppooru, Parari and 
Havanje villages in Udupi Taluk, Udupi District. 


18 Udupi for DTS of Main work 


Grand Totat[Kundapura+Kapu+Byndoor+Udupi] 5614.80 ES 


improvements of Roads from Karkala Banglegudde to Anantashayana Mangalore 


road-Kuntaipadi-Kabettu road, Parashurama thrme park road in Bailuru village, 


500.00 74.00 


ಕಸರ್ಶೆಕ shirtatu Bavanthabettu road and Sanuuru-Parappadi road in Sanuru village coming ಸೀಗೊಂಡಿದೆ. 
under Karkala Assembly Constituency of Udupi District ~ Package- 
Improvements of Roads of Kukunduru Nandarabettu Road, Neere Sagu road, Nalfuru 500.00 96.00 
panjala-Renjala connecting road, Hadyatu-Mudralu road in Mudaru viltage, Nandalike 

ನಾ Urkidettu road, connecting road from Amritha Baratrhi Vidyasamste to NH-169A of ಪೇ. ೨೦% ಕಾಮಗಾರಿ 
Hebri village and Kasanamakki Odhuru road in Nadpalu village coming under ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
karkala Assembly Constituency of Udupi District — Package-2 
Improvement for connecting Road to Garadibettu Cherkady ST colony of Cherkady 

ಕಾಪು Grama Panchayat of Brahmavara Taluk of Udupi District & Improvement for road of ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Ucchila Sri. Mahalaxmi Temple of Kapu Constituency of Udupi District under Varahi 
rigation Projecdt 2021-22 


Do 
= 
| 
= 
ಈ 
e 
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Totat-8B 


ಜೆ 
ತೆ 


Clearing of slipped earth & Construction of Open trough from Ch: 4.875 sto 5.00 KM 
& Construction of Cut & Cover irom Ch: 5.040 to 5.195 KM of D-16 of VLBC. 


| 


499.00 486.00 ud 
Construction of Cut & Cover from Ch: 2.911 KM to 2.955 KM and from Ch: 6.485 KM 200.00 193.69 ಪ 
to 6.476 KM of Dy-16 of VLBC 


Construction of inlet @ Ch: 5.338 KM of Dist. No.25 of Varahi Left Bank Canal. 


Construction of Super Passage at CH: 9.620 of Dy-16 of VLBC. 19.50 17.00 
Construction of Trough at Ch: 0.020km of DY-2 of VLBC. 


Nala trimming work for Minor -3 of Dy.16 of VLBC for existing hala @ tail end. 
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protection work of Embankment Portion of Dy-12,by-13 of VLBC 


Construction of DO-39 and DO-40 and its lateral of VL8C. : 82.00 


ll 


mle 


ಕಾ 
255.00 
improvement of Road from Barkuru-Hebbadi main road to Haleyangadi 
12 ಕುಂದಾಪುರ gadamanebettu {Construction of 5.5m wide Cement Concrete Road) in Heggunje ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Grame Panchayat, in Kundapura Assembly Constituency Brahmavara taluk, Udupi 
District, under Varahi irrigation Pfoject 2021-22 
3 | — SoS [Constroction of 00-41 and DO-43 and itsiteral of VLSC. 80.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gretriction of CC Road tor Balance reach of Huntrike Road near Sth KM pfDy-16 of | 2500 | 21.00 ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


200.00 136.00 


100.00 


| 
§ 
$ 
£ 


1 


Improvement of Road from Gummahola main road to Herigadde in Belve Grame 
5 ಕುಂದಾಪುರ panchayat, in Kundapura Assembly Constituency Hebri taiuk, Udupi District, undet 
Varahi irrigation Pfoject 2021-22 
ಕುಂದಾಪುರ 


47 ಕುಂದಾಪುರ 


4 \mprovement of road connecting from Belve - Sattolli maln road to 
Hallaneerubadeya Shevtra mane of Beive Gramapanchayath , Kundapura Assembly 
Constituency under Varahi irrigation project 2021-22” 


200.00 106.00 


“Improvement of Road connecting Koteshwara Kinaara beach main road to Kumbrl 
Ganigara bettu road of Koteshwara Gram panchayat, Kundapur Taluk,Udupi District 
& Connecting Sri.Neereshwalya Mahalingeshwara Temple to Doddoni-Nagabana in 
Beejadl Gram panchayat, Kundapur Taluk, Udupi Dist. Under Varahi irrigation 
Project 2021-22” ; 


18 


ll 
1 
1 | 


500.00 420.00 


“provement of Road from Hunsemakki— Beluru Road to Korgi Adanuru Arekallu 
Mane road of Hombadi — Mandadi gramapanchayth& Connecting Road from 
Guddattu road to Shiriyarabayalu of Heskatturu gramapanchayath 
tAmmanavarakatte to konattu road of Korgi gramapanchayath under Varahi 
irrigation project 2021-22" 


_t 
WE 


“Improvement of Connecting Road from Vandaru Neermakki to Board kaflu of 100.00 35.00 


silladi grama panchayath Brmhavara taluk, Kundapura Assembly Constituency Udupi 
district Under Varah| irrigation Project 2021-22” 


4 
: 
k 


Construction of Cement Concrete Road from Ch: 3.200 KM to 3.200 KM of Dy-15 
under Varahi Left Bank Canal. 


| 
| 
& 


Construction of Bituminous Road at Irrigation Colony, Siddapura. 
Construction of CTC at CH: 10.460 of Dy-16 of VLBC 15.00 | 000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
Balance work of construction of Dist-25 Minor-1 from CH: 2.220 KM to 3.047 KM of 170.00 ಶೇ. 5% ಕಾಮಗಾರಿ 
Varahi Left Bank Canal. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[Construction of Over Head tank, lackwell at Horiyebbe and Water supply scheme 301.00 ಶೇ. 9೦% ಕಾಮಗಾರಿ 

Network for drinking water to Varahi irrigation Colony, Siddapura. ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
“Improvement of Connecting road from Yadtadi to Mandarti of yadtadi grama 200.00 90.00 ಶೇ. 8೦% ಕಾಮಗಾರಿ 
panchayath Bramhavara taluk, Kundapura Assembly Constituency Udupi Distirict ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Under Varahi irrigation Project 2021-22” 


Totak-8C sleaie T2089 OO 


ನ SE EE NS 
Improvement of Barali-Mandarthi-Januvarakatte Road in 200.00 208.94 work completed 


Heggunje grama panchayat, in Kundapura Assembly 
Project for the year 2020-21 


Constituency Udupi taluk, Udupi Dist. Under Varahi Irrigation 
Construction of Devadiga's Community Hall jn the premises of | 30.00 26.44 |work completed 
Shree Eknatheshwari Temple at Barkuru village, Brahmawara | 
1970.00 976.72 work under Progress 
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Taluk Udupi District 
Implementation of Lift Irrigation Scheme for providing lrigation 
Facility to 100ha of land in Hiliyana (Avarse GP), Huyyaru and 
Vadabuvalli (76 Haladi GP) by constructing Vented Dam across 
Dasanakatte Hole in Haladi village, Kundapura Taluk of Udupi 
District. 
Earth work Excavation, CC Lining and Construction of CD 
works from Ch:38.00km to 43.694km of Varahi Left Bank Canal 


Kundapura 


2765.00 | 1097.43 work under Progress - 


work completed and final 
bill yet to be paid. 


NJ 
] 


Kundapura 


Improvement of Road connecting Halady Koteshwara to Vakwadi 
in Kalavara village under Kalavara Grama Panchayat and Road 
connecting National Highway-66 to Anna-Thamma Kallu road in 
Koteshwara Village under Koteshwara Gram Panchayat in 

Kundapura Taluk Udupi District Under Varahi Irrigation Project 
for the year 2020-21 


Construction of Community Hall in the premises of Shree 
Adhinatheshwara Temple at Basroor village Kundapura Taluk, 
Udupi District, 


Kundapura 


[e 
3 
~ 
KN 
ಎ 


90 |work completed 


work nearing completion 


500.00 63.84 . work under Progress 


Kundpaura 


KO 
pad 
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500.00 


Halady village in Kundapura Taluk and Concreting of road 
connecting Nagerthi to Choulibailu of Hiliyana village under 
Kundapura Assembly Constituency in Udupi District under 
Varahi Irrigation Project for the year 2021-22-Package-6. 


Kundpaura 


Halady Gram Panchayat in Kundapura Taluk and connecting Eji 
to Kondimakki of Avarse Gram Panchayat in Brahmwar Taluk 
under Kundapura Assembly Constituency in Udupi District under 
Varahi Irrigation Project for the year 2021-22-Package-7 


Total-8A+8B+8C+8D[Karkala+Kapu+Kundapura] 00 


Kundapura 


8 


E 
x] 


Construction of Public Community Hall in Amparu village in | 20.00 Kd sk completed 
Wh Amparu Grampanchayat of Kundapura Taluk 


Construction of Community Hall @ Uppunda village Karavali 40.00 26.48 |work completed 


Sampradika Fisharies Socirty coming under Uppunda Grama 
door 


Panchayat B taluk. 
Construction of Retaining wali from ch. 2.735km to 2.770 km in 
.00 to 3.00km 
pe 20.08 [work completed 
20.00 17.23 |work completed 


Construction of Public Samudaya Bhavan in Government High 
School Gound of Kundapura comes under Hakladi Gram 
20.00 17.11 |work completed 
16.41 | work completed and final 
bill yet to be paid. 


Panchaya of Kundapura Taluk 
475.00 work completed and final 
bill yet to be paid. 
kelamane road of katbelthoor Grama panchayat, Improvements of 
Upralli Kalikamba Temble road and Herikeri road of Herooru 
- Grama panchayat, Road from Hakladi S.T.D to Battekudru 
mudumane and Kundada Vargis shop to Kundada chikku temple 
road of Hakladi Grama panchayat and Improvement of Teggarse 
Uddabettu road of Byndoor Grama panchayat coming under 
Bynodoor Assembly constituency for the year 2020-21 under 
Varahi Irrigation Project-Package-l 


Improvement of Kammerakodlu Road in Hosadu Grama 165.89 work completed and final 
Panchayat, Improvement of Kupparu Mahaganapathi temple bill yet to be paid. 


Construction of Community Hall at Beelarkeri coming under 
Amparu Gramapanchayal Kundapura Taluk 

Construction of Vishwakarma Community Hall @ Kaalikamba 
Nagara coming under Aluru Grama Panchayat, Kundapura Taluk 


Improvement of Keri road in Bellal village of Keradi Belllala 
Grama panchayat coming under Byndoor Assembly Constituency 


Byndoor 


Varahi Irrigation Project-Package-2 


Tota-SE{Byndoor] 1310.00 | 770.54 NN 
Grand Total. 8A+8B+8C+8D+8E[Karkala+KaputKandapura+Byndoor] 11987.10 | 597137 UNE 


LAQ-394 
Annexure-2 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
೯-2019-2020 


ಕನೀಸಿಸಿ, ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


ನರಕ ಯೋಜ 
ಕುಂದಾಪುರ AME for Engaging the labour for water management of Varahi Left Bank ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Canal from 0.00 KM to 30.00 KM for the year 2019-20 


AME for Sait Water Excusion Dam constructed across Varahi River at Balkur 
ಕುಂದಾಪುರ village of Kundapura Taluk for the year 2019-20: (Applying Greasing and 
cardium compound and other emergency works) 


AME of Varahi Left Bank Canal from Ch: 0.00 Km to 30.00 Km and its 
ಕುಂದಾಪುರ Distributories, Greasing, Repairing of Head regulator and PO outlet Gates and 


] | Kh 
ಕುಂದಾಪುರ AME for Salt Water Excusion Dam constructed across Varahi River at Balkur 4.80 4.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
village of Kundapura Taluk for the year 2019-20. 
8.90 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 


Jungle Clearance and Removal of Slipped Earth for the year 2019-20 


Total-1A-[Kundapura constituency] ae [3720/7] 


AME for supplying of Manpower for Maintenance of 
Souparnika Irrigation and Drinking water project across 
Souparnika River, Bridge cum Barrage, Jack well cum 


AME of Providing Manpower for water management from 2.00 Maintenance work 
Byndoor |[ch:0.00 to 18.725km of Varahi Right Bank Canal for the completed 
ear 2019-20 
Special repairs to direct outlets at ch:5.300km, 12.800km, work completed 
7| Byndoor | p+10,776km, 14.055km, 14.275km, 14.725km of Varahi 
Right Bank Canal 
1700 | 1596 | 
ಲೆಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 27೦1-ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ 
15.00 51.88 Maintenance work 
completed 
pump house with 33KV/3.3KV substation, also 25no.s of 
District for the year 2019-20” 
Total-1C-[Byndoor constituency] | 150 | 51,88 EE, 


ಕನೀನಿನಿ, ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
14.050km, 14.250km, 16.855km and Super passages at 
Byndoor 
Check Dams at Aluru Village, Kundapura Taluk, Udupi 
Grand Total-1A+1B+1C Kundapura+Byndoor] 70.17 105.08 


AME tor Engaging the labour for water management of Varahi Left Bank 
Canal from 0.00 KM to 30.00 KM for the year 2020-21 


AME for Salt Water Excusion Dam constructed across Varahi River at Balkur 3.00 3.00 
vilage of Kundapura Taluk for the year 2020-21 { Man Power Suppiy} ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


AME of Varahi Left Bank Canal from Ch: 0.00 Km to 30.00 Km and its 
Distributories, Greasing, Repairing of Head regulator and PO outlet Gates and 
jungle Clearance and Removal of Stipped Earth for the year 2020-21 

AME for Salt Water Excusion Dam constructed across Varahi River at Balkur 
village of Kundapura Taluk for the year 2020-21 (Applying Greasing & Cardium 


2A O20 
Total-1A-[Kundapura constituency] 
ಕನೀಸಿನಿ, ನಂ-೭, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


OTS | 
OS SSS 


AME of Providing Man power for the Maintenance work of 
Varahi Diversion Weir at Horribbe site near Siddapura for 


Maintenance work 
completed 


ear 
|AME of Providing Manpower for water management from 
ch:0.00 to 18.725km of Varahi Right Bank Canal for the 


oor constituency] 


_ ( % ್‌_ y 


Maintenance work 
completed 


Manning ‘Operation and maintenance of Souparnika 
Irrigation and Drinking water project across Souparnika 
River, Bridge cum Barrage, Jack well cum pump house 
with 33KV/3.3KV substation, also 25no.s of Check Dams 
at Aluru Village, Kundapura Taluk, Udupi District for the 
year 2020-21” 


TouiCByndnr oese ETN ETN SN 
Grand Total-1A+1B+1C Kundapura+Byndoor] 55,17 41.87 ed 


Byndoor 


ರ್ಗ 2021-2022 
ಲೀರ್ಷೀಕ 27೦1 


Bi 
ನನನ ವಾರಾ ಪಾವನಾ ನನಾ ಸನ್ಪಾಸರ NS SNS ESET 
AME for Engaging the labour for water management of Varahi Left Bank | KAN 20 12. Kad ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮರೂಗೊಂಡಿದೆ. | 
Canal from 0.00 KM to 37.00 KM for the year 2021-22 
AME of Varahi Left Bank Canal from Ch: 0.00 Km to 37.00 Km and its Boe 80 Hered 00 
2 ಕುಂದಾಪುರ Distributories, Greasing, Repairing of Head regulator and PO outlet Gates and ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Jungle Clearance and Removal of Slipped Earth for the year 2021-22 
AME for Salt Water Excusion Dam constructed across Varahi River at Balkur 
ಕುಂದಾಪುರ village of Kundapura Taluk for the year 2021-22 (Applying Greasing & Cardium ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
compound and other emergency works} 


| | AME for Salt Water Excusion Dam constructed across Varahi River at Balkur | ಕಮಾರ ಪೂರಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | of Kundapura Taluk for the year 2021-22 { Man Power Supply) 


DE AME of Electric Network & Devices of Varahi irrigation Project Colony for the - pe ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
year 2021-22 


6} oಬಮುರ. AME of Varah! Irrigation Project Colony and its Water supply Networks and [ಹಮಾರಿ ಹೂರೂಸೊಂಡಿದೆ 
e buliding forthe ಆaಿr 2021-22. 
Ee constituency] 68.00 FAM AT 


ಕನೀನಿನಿ, ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋೊಣನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


AME of Providing Man power for the Maintenance work of $25 5.04 Maintenance work 
7 Byndoor  |Varahi Diversion Weir at Horribbe site near Siddapura for completed 
the year 2021-22 
AME of Providing Manpower for water management from Maintenance work 
Byndoor  [ch:0.00 to 18.725km of Varahi Right Bank Canal for the completed 
ear 2021-22 


Maintenance work 


Manning ಮ and maintenance of Souparnika 15.00 0.07 
completed 


Irrigation and Drinking water project across Souparnika 
River, Bridge cum Barrage, Jack well cum pump house 

9| Byndoor | ith 33KV/3.3KV substation, also 25no.s of Check Dams 
at Aluru Village, Kundapura Taluk, Udupi District for the 
year 2021-22” 


Grand Total-1A+1B+1C Kundapura+Byndoor] 74.09 NEN 
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LAQ-394 
Annexure-2 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ವರ್ಷ-2019-2020 
ಲೆಕ್ಕ ಪೀರ್ಷೀಕೆ 47೦1- ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ 


Improvement and concreting of Road connecting from 
Naduru SC colony to ME I SC 


ನಾವಾ of Road from Banneralakatte to Gopal 400.00 416.13 work completed 
Harijana house through Manya school and Road 

Connecting Kota Goliyangadi Main Road to Jamkal SC 

Colony and Connecting from Kota-Goliyangadi main road 

Boardkal to Muddumane SC colony in Heggunje Gram 

Panchayat Udupi Taluk, Udupi District under the Varahi 

Irrigation Project-SCP programme for the year 2018-19- 

Improvement of Road Connecting from Bannerugatta 420.87 work completed 
Haleyangadi main road to Bogi Haadi SC colony and from 

Kota Goliyangadi main road to Anappa Harijana house 

through Kumara Harijana Munji Harijana house in 

Heggunje Gram Panchayat, road connecting from 

Neerjeddu-Holebagilu main road to SC Narsu's House in 

Heggunje Gram Panchayat, Road connecting from Shiruru 

Eswara Temple main road to Mudugudde SC colony in 

Heggunje Gram Panchayat Udupi Taluk, Udupi District 

under eal ರ Project-SCP programme for the 


ರಾಗಾ of Cement Concrete Road connecting from | 200.00 204.61 work completed 
Billadi 5-cents SC Colony to Gulwadi House SC Colony in 
Billadi Grampanchayat and Construction of Cement | 
Concrete Road of Gollibettu SC colony of Shiruru village 
in Heggunje Grampanchayat, Bramhawar taluk, Udupi 
Dist. Under Varahi Irrigation Project under SCP for the 
300.00 418.16 work completed 

District under the Varahi Irrigation Project-SCP 
programme for the year 2018-19-Package-3 
Total-1-[Kundapurs constituency] sooo [ise 
Road connecting from Alooru Guijjadi Main road to Halli 100.00 Tender called under Package -3 
SC colony in Alooru Gram panchayat in Udupi District 
under the Varahi Irrigation Project-SCP programme for the 

Total-1-[Byndoor constituency] 100.00 | 0.007 | 
Total-1[Udupi+Kundapura+Byndoor | 1525.00 | 158874 | | 


ಗಾ of Road Connecting Konihara Kumara 
Harijana amma house of Molahalli Gram Panchayat and 
road connecting from Bus Stand of Guddeyangadi- 
Shiriyara to Hayini Katte Harjjan Colony of Hombadi- 
Mandadi Gram panchayat, Road connecting from Alooru 
Guijjadi Main road to Halli SC colony in Alooru Gram 
panchayat and Road connecting from Kallurashi to 5 cents 
SC colony in Kadoor Gram panchayat Udupi Taluk, Udupi 
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ವರ್ಷ-2020-21 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪ 


ಕಸೀನಿನಿ, ನಂ-2೭, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 
600.00 work completed 


Improvement of Road connecting from Kotemane to 
Hebbarbettu Sc colony of Nancharu village in Nalkuru 
Gram pachayat, Improvement of Road connecting 
_|600.00 [64470] 
gudde 
Total-1-Kundapirn ry 
Total-[UdupitKundapura] TN 


Gandhinagara SC colony in Bykadi Gram pachayat and 
ವರ್ಷ-2021-2022 


Improvement of Road connecting SC colonies in 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1-ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ 


Badanidiyur, Thenkanidiyur, Mooduthonse Gram 
poco: in Ce District ಸ Varahi Irrigation Project- 


Improvements of Roads from S.C. colony to Alangaru main Road 
at Mudkoor Village, Ninjuru Pathavu S.C.Colony at Palli Village 
’ [coming under Karkala Assembly Constituency of Udupi District. 
ork Indent No: 
Irrigation Facility to Rane Colony, Bailuru vitlage, Chennadi S.C 
. Colony at Miyyaru village coming under Karkala Assembly 
Constituency of Udupi District. (Work Indent No: 33773) 


Total-1-[Karkala constituency] 
ಕನೀನಿನಿ, ಸಂ-೭, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಫಾಗ, 


Improvements of Road from Hulkadike of Yalajith village 
3 Byndoor 


to SC colony of Bhoosakradi of Theggarse village coming 
under Byndoor Taluk, Udupi District for the year 2019-20 


41.63 work completed 


|4| Byndoor Construction of Concrete road of Kochhlamakki SC Le Ka | 05 work | | 
coming under Jadkal Village of Byndoor Taluk 
Total-1-[Byndoor constituency] Sood Lead Wicca 
Total-1fKarkala+Byndoor] 245.00 | 10968) | 
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LAQ-394 


Annexure-2 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರ. ಅಂದಾಜು 
ವರ್ಷ-2019-2020 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1-ಆ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
|ಕನೀನಿಸಿ, ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ ಅಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


Construction of Concrete road connecting Bathaguli ST |. 200.00 210.32 work completed 
Kundapura colony and Main Road of 76-Haladi village of Kundapura 
i. ಟಟ District Ader Varahi Irrigation Project -TSP 
p yea SS ES! ST 
J of Existing Concrets road and Construction of 75.00 76.52 work completed 
RCC Side drains for road connecting from Ranganakere ST 
Colony to Kudalige joining road in Yadthadi Grama 
Panchayat in Udupi Taluk, Udupi District under Varahi 
Irigation Project-TSP programme for the year 2018-19 
Improvement of Road connecting from Holeyangadi to 550.00 572.36 work completed 
Kandike SC Colony through Naga & Parameshwara 
Marathi's house and Road connecting Surgikatte to 
Hosakere ST Colony in Heggunje grama panchayat, Road 
connecting from Shiruru Santekatte main road to 
Angadimakki ST colony and Road connecting from 
Barkuru Hebbadi Main Road to Kotturu ST colony in 
Heggunje grama Panchayat and Road connecting from 
Barkuru-Hebbadi main road to Nakodi ST colony in 
Heggunje grama Panchayat in Udupi taluk, Udupi Dist. 
Under the Varahi Iriagation Project-TSP programme for 
ಗಾ of Road Conmeiing from Muddumane to | 450.00 470.38 work completed 
Kundapura |Road Connecting ftom Shiruru Santekatte main road to 
Myrkome ST colony in Heggunje Grama Panchayat, Udupi 
Taluk, Udupi District under the Varahi Irrigation Project- 
TSP programme for the year 2018-19-Package-5 
Widening of Existing Concrete road and Construction of 
RCC Side drains from Janata colony to ST colony and 
construction of cement concrete Road of Maskibailu and 
Improvement of Road connecting to Kolkebailu Manjunath 630.26 |work completed 
Naik House and Ambaramakki ST colony connecting road 
of Nancharu village in Nalkuru Gram pachayat and road 
connecting Benagallu Narashima Naik, Gopal Naik, Yaltu 
Naik house in Kokkarne Grampanchyat, Improvement of 
Road connecting Cheenibettu ST colony in Nancharu 
Udupi village in Nalkuru Gram pachayat and road connecting 
Mankinajeddu to Keerthi nagara ST colony in Aruru 
Grampanchyat and Improvement of Road connecting 
Kottambailu ST colony in Kokkame Gram pachayat in 
Udupi District UnderVarahi Irrigation Project TSP 
Programme for the year 2019-20 
Ui Lae 


Gummanajeddu ST colony and Nariyanagudde to 
Garadijeddu Vajanuru ST colony through Subba marati and 
Ananda Marati's house in Heggunje Grama Panchayat, and 
ideni isti i 100.00 102.50 work completed 
3 MDS Toy TT adi Guilin Yandel 
Brahmavara Taluk, ಹ Dist under Varahi Irrigation 
Proie er ISP 2g 
Total-i-| ರಾ ಅ pura CO 13750 |142088|) OOOO 
ವರ್ಷ- 2020-21 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 470೦1-ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


ವರ್ಷ-2021-2022 


i SS ES Se 
Improvements of Roads to Gillalijeddu Bajana Mandir Road at 
Hebri Village, Kanajuru Oelatturu Babi Naik House to 


1 ಕಾರ್ಕಳ Paddayigudde ST Colony at Neere Village coming under 
Karkala Assembly Constituency of Udupi District. (Work Indent 
No: 
Irrigation Facility to Mattavu Malekudi Colony at Kabbinale 
: ಮ village, Kalkaru kairabettu at Kalya village coming under 60.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಡೆ. 


Karkala Assembly Constituency of Udupi District. (Work Indent 


ಇನಾಸನ, ನಂ. ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 
ond 42.32 work completed 
2019-20 


No: 33777) 
Improvements of Road upto Neerodi of Theggarse village 
3 Byndoor 
Total-1-{Byndoor constituency] ooo | 4232 | 


 —Tota-t-[Karkala constituency] Teo 000 
coming under Byndoor Taluk, Udupi District for the year 
——otal-t-{Karkala+Byndoor constituenc so aa 


LAQ-394 
Annexure-2 


ಈ. ಅಂದಾಜು 
ಇ 
5 | ones ಸಃ Ki 


ವರ್ಷ-2019-2020 
ಲೆಕ್ಕ ಪೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 


ಕಸೀನಿನಿ, ನಂ-2, ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ  ಐಬಡಾಗುಡ್ನೆ ರನನ 
ಕುಂದಾಪುರ |ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು (©. es ... 200.00 200.00 

೨.೦೨ಕಿ. ಮ ಗ ನ್ನು ಹ ಪಿಲಿ ಮೀ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಕನಕರ ನನ್‌ 


|2| *ಂದಾಣರ ಕುಂದಾಪುರ pS ಪತಗ ರಿಯ 


ಗಿಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
Wc (೨.೦೨ಕಿ. ಪೀಂದದ| 2000 | | 2000 | 00 | 200.00 % 
೩.೩.೨ಕಿ. ಮು ಇನ್ನು ೧.೩೦ಕಿ.ಮಿೀ ಸಲಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಪುಲಿ ಡರು: 
SHES ಇಪುರ ಆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
[3 Ar i ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ [ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ : ಹಂದಟ್ಟು ಜಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಡುಕೆರೆ ರಸ (2) ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಜಾಫುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸ್‌ ಗ 


ಕುಂದಾಪುರ ಹ ವಯು ಎಸ್‌. ಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 


es ಗ ಕ ಘಾ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲನಿಯ 
ಕುಂದಾಪುರ ಖು ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
1] [ರ್‌ || 
ಡು Es ಬನ್ನಿ ಸಾ ಬಿರ ಹೆಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಈತಾಮಗಾರಿಯು 
ಕುಂದಾಪುರ" ಹತಾ ) ಪಾಪಿಯ ಕೆಮ್ಮಗುಡ್ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕುಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಹವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡ್ತಾಡಿ, ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ನರಾಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಇಡುವ ಆಲ ಬಂದಾ ನಾನ್‌ ಸತ್‌ಾ 
ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ್‌ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ರಸೆ ಅಃ 


ಉಡುಪಿ 7} ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೩ನೇ ವಾರ್ಡು ಶಾಂತಿನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ! 10.00 ರುತದೆ. 
ಕಾಲನಿ ರಸೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗುಂಲಂಡಾರುತ್ತ 
ಮ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ವಜ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
Ty ~] ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬಾಳೆಬೆಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ (ಎಸ್‌. 
ಕುಂದಾಪುರ |ಸಿ) ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸುನ ಮಜಾಮಾಯು ಗೋಡೆನ್ನೆಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ. ಜಾತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನ ಲೂಕ "ಓನಗಳ್ಳಿ ಸ ೪ರ್ನ್‌ ವಾರ್ಡ ಇಂ 00 | 9000 | ಮಾಯ | 

|17| ಕುಂದಾಪುರ ' ವಿಜಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆ ರಸೆ ಬಳಿಯ ರಸೆಯ ಆಃ 30:00 ಸರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೂಡಲಕಟ್ಟೆ ಸಣಮ್ಮ " ಹೆರಿಯ ಭವಾನಿ 

[a] oom non | ಯು 


ಬಾಣ ರ ತಾಲೂಕು ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೨೧ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಫಾಮಗಾರಿಯು 
ಕುಂದಾಪುರ se ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ೨ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು 


ಫುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೮ನೇ ವಾರ್ಡಿನ | 2500 | 2500 | ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಫಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ (ಪ.ಜಾತಿ) ಅಭವೃದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


Totat-1-{[Kundapura constituency] 965.00 


ESN 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಿಯಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ md 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಪ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
23 ಉಡುಪಿ ಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ೧ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಅಡ್ಮರಸ್ತೆಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್‌ 
7 ನ ಸ (s ದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 


Tt 


ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲತ್ರದ ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿಯ್ಯಾರು ಕಮಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ಧೂರು ಪೇಟೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ಪ.ಜಾತಿ ಮಸೆ ರಸ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆದೆ. 


ನೌಮಗಾಲ 
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ 


ಚಾಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಉಡುಪಿ [ವರುಣ್‌ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ. | 250 | 2500 | ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಹಾವಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಬುಜಿಡ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿಯು 
28 ಉಡುಪಿ ವಿನಯ ಪಾಣ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಣ| 13.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕೀಟಿಕರಣ oe 

-್‌ಹಾವಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
29 ಉಡುಪಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಕ್ರು ಪಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 7.00 700 | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

| ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಸರಕಾರಿ 

ಉಡುಪಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಿಟಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಪೂರ ಲಾತ 


ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಸು ಮೇಸ್ತೀಯವರ | 250 | 250 ಕಾಮಗಾರಿಯು 
31 | ಉಡುಪಿ |ವೃನಯಿಂದ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟುವರೆಗಿನ ರಸ ಇ 258 ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


DEW ES ili ETE 
ಬಳಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತೆದೆ. 
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು 
33 ಉಡುಪಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಡ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೆಕಾರು ಲಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ 
34 ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬದಿ ಮೂಡುಬೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ 
ಪ.ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ 
| 35 | ES ಆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗ್ಗೆಗುಡ್ನೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಸೆ| 5000 


ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳುವಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಎಸ್‌.ಸಿ 


ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಚರಂಡಿ ರಚನೆ 


Total-1-[Udupi constituency 
ಜೈಂದೊರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಜಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಿಮರನಜೆಡ್ಲು ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಹತ್ತಿರ ಮಂಗನ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರವೀಣ ಹರಿಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಮಗಾಲ 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
40 | ಬೈಂದೂರು |ತಾರಿಮರನಜಿಡ್ಡು ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕುಡಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ| 100.00 | 100.00 | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
§& ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ — 
ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸೇಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಗರ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
41 | ಬೈಂದೂರು nl ಬ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಾಲಂಬೇರು ರಸ್ತೆ| 100.00 100.00 | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


100.00 100.00 


ಪೈಂದೂರು ವೆಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಅಜ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
4 | ಬೈಂದೂರು [ಆಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳಂದೂರು ತೆಂಕಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 115.00 | ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ _— 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಅಲೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
44 | ಬೈಂದೂರು [ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಚುಂಗಿಗುಡ್ಡೆ ಎಸ್‌.ಸಿ 53.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ 
ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
45 | ಬೈಂದೂರು |ಬೆಳ್ಳಾಲ ಮೋರ್ಟು ದರ್ಬಾಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 
ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಗಸ್ಟೇಶ್ವರ 
46 | ಬೈಂದೂರು |ದೇವಸ್ಮಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ 47.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ ಅ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
47 | ಬೈಂದೂರು |ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಪ್ಮಾರು ಮಹಾಬಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಹೋಗುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
TN ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ನಾಕವಾಡ ಇನತಾ £5) 
ಕರ್‌ ಯುತ್ತು 
ಪ pv ಲರ ಗಾರ 3 ಜಾತಿ "ಮನೆಯಿಂದ 
ಬೈಂದೂರು |ಜೆನ್ನಮ್ಮ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು| 15.00 
ನಾಯಕವಾಡಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಮೋಹಿನಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಜಂದೂರು [ಪೂಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಮುದೂರು | 0 | ಕಾಮಗಾರಿಯು 
| ಹಂದೂರ ದೊಂಬೈಲಿನಿಂದ ಉಂಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಂಬದಕೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
50 | ಬೈಂದೂರು [ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 18.00 18.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಗುಜ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ 
ಕೊಡಪಾಡಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಚ್ಚು ಪ.ಜಾತಿ Be 
ಬೈಂದೂರು [ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬೇಬಿ ೯ಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಪ. ಜಾತಿ ಫುನಯಿ ಬಾಬಿ ಪ.ಜಾತ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ RD 
6೨ [ 
ಗು ಜ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮು ಸಾಷಾಹತ ನ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋ 
= ಕೊಡಪಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಚಮಗಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ | 60 | |) 
ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ `ನ ಕನ್ಯಾನ'ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಬೈಂದೂರು ko ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
" [ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಬೈಂದೂರು |ಕೂಡ್ಕುಗುಡ್ಮೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ದನಿ ಕೆರಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನ ನಂದ್ರೋಳ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ 700 ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಬೈಂ ನೂಜ್‌ ಬಂಡ್ರಾಡಿ ಎಸ್‌. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


[1 
HEI ESE 


ಬೆ/ಂಜೂರು್‌ಡಿಳಳೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರ್ಗಾಲು ಗ್ರಾಮ ಮಾ 
೦ದೂರು |ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಶೇಷು ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕರು! 40.00 
ಬೈ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮ 
ಬೈಂದೂರು |ಪ೦ಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಲಾಬಿ ನಾಯ್ಕತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಮಾಧಕ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| ಜಿಂದೂರು |  'ಕರಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Ee 
| ಜಿಂದೂರು | ರು ಹರಿಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪರ ಕಾಮಗಾರಿ ೯ಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಕೆರಾಡಿ-ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ may ಕಾಮೆಗಾರಿಯು 
ಬೈಂದೂರು |ದರ್ಯಾಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 40.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೈಂದೂರು ಗುಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌಕೂರು ಭಜನಾ Bika 
ಮಂಂರದಿಂದ ಐಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೯ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ ಕೆಳಕೇ ಮಾಲು 
೫ ಸ | 
[62] ಚಿಂದೂರು | ಪುಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋತಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹೇಸ Fy ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮನಗರ ಡಾ.ಬಿ. | 


8} ಬೈಂದೂರು [ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
1189.00 [118.000 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರ ಕರ್ಕುಂಜಿ md 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಬೈಂದೂರು |ಕೊಂಗಾರಕಾನ್‌ ಗೋವಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ, ಅಣ್ಣು ಪ.ಜಾತಿ, ಗಣಪು 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Total- 1-[ Byndoor constituency] 


ಪಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅವರಾಲು ಅಡ್ಡದಿಂದ 
ಬೊಗಲ್‌ ಲಜ್ಜಿಲ್‌ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಕಾಪಿ ವಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಂಕುದ್ರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


7] ಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ನಡ್ಡಾಲು ಕಲಟ್ಕೈೆ ಪ.ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತುದೆ. 
ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


DEW ink ETH ETIE- 
ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 

8] ಕಾಪು 8 ಮಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಟ್ಟಿಂಜಿ | 250 | 2500 | ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತೆದೆ. 

7 ನ್‌ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕುಂಜೂರು ಸಂಕು ದೇವಾಡಿಗ 25,00 ಮಗಾರಿಯು 
ಥು ಯಿಂದ ಅದಮಾರು ಹೊನ್ನಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ i ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

RR} AVRSPN Constituency] | 20000 [2000] | 

| | 

ಕಾಲೋನಿ ರಸೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 


ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


|i 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
73 ರ್ಶ ನಲ್ಲೆರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


TR ee a 


ಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಜಾರು ಕಂಬಳ ತೋಡು ತ್ರಿಶೂಳ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೂರಾಳ್‌ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಡಿಬೆಟ್ಟು 
ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿಯಿಂದ ನೂರಾಳ್‌ ಬೆಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಬಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಮಗಾರಿಯು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತುದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 


os | 
ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
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ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಕಾರ್ಕಳ [ಕ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾರ್ಕಾಟ್‌ ಮುಗೇರ್ಕಳ 
ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಂಕಲಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
ದಾಗ 
ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| Total-1-{Karkala constituency] 650.00 


Total-1-[Kundapura+Udupi+Byndoor+Kapu+Karkala constituency} | 3329.00 | 3289.00 ns 


on | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ವ) 
8 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ತಗೃರ್ಸ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಂಬಳಗದ್ಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆ 


ಪೋಫಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ೪ ಸೆಂಟ್ಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕೆಳಪೇಟೆಯಿಂದ ಸುರಾಲು ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
3 ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 


ಅಮನುಮೋದನೆಗೊಂ೦ಡಿದ್ದು, 
ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿಯ್ದು, 

ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ 


ಕುಂದಬ್ಯಲುನಿಂದ ದಾಸನಕೊಡ್ಡು ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದು 
ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
K ಕಾರಿಬೈಲು ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ eR 
3 ರಾಡಿ 125.00 ir 
ಪೋೋಫಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


Total-2-{[Byndoor constituency] 500.00 |0.0/|) | 


ಕಸೀನಿಸಿ, ಸಂ-1 ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 216/2C of Babu Ullur S/0 Manjappa of Ulluru at Kandavara 
Village of Kundapur Taluk, Udupi District under Varahi Project- 
2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 191/1 of Beechu D/o Rama of Hanemaranakodlu at Hiliyana 
Village of Brahmavara Taluk, Udupi District under Varahi 

Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 191/3 of Durgi D/o Rama of Hanemaranakodlu at Hiliyana 
Village of Brahmavara Taluk, Udupi District under Varahi 

Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 151/3 of Chowndu S/o Jogi of Batti at Hiliyana Village of 
Brahmavara Taluk, Udupi District under Varahi Project-2021-22. 


ಕುಂದಾಪುರ 


OO0n 


Sl usr Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 215 of Babu S/o Krisni Jenese ಸ ಬಾವನ Village of 
— \ arahi Project-2021- 
5,50 Ky Proforma bill received 
— 
J 
| 


nda § dun [strict unde: 
5.50 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 292/1A of Narashimaha Samagaara S/o Krishna Samagaara 
of Thangadi at Shiriyara Village of Brahmavara Taluk, Udupi 
District under Varahi Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 121A of Sheena S/o Govinda of Altharu Padubailu at 
Yadthadi Village of Brahmavara Taluk, Udupi District under 
Varahi Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 182/2A of Siddu S/o Sadhiya of Hengavalli Haklamanekodlu 
at Hengavalli Village of Kundapur Taluk, Udupi District under 
Varahi Project-2021-22. 

Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 47/8, 63/1P, 215/14, 215/15 of Babu Balkur S/o Baccha of 
Badahadibettu at Balkuru Village of Kundapur Taluk, Udupi 
District under Varahi Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 

No: 118/P5 of Sooru D/o Late Annappa of Korgi Hosmatta 5.50 
Saginagudde at Korgi Village of Kundapur Taluk, Udupi District ಢ 
under Varahi Project-2021-22. 

Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
0: 236/1B of Seethu D/o Late Ganapa of Kalligudde at Balkuru 
Village of Kundapur Taluk, Udupi District under Varahi Project- 
2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 297/2P1 of Basava and Manja S/o Late Korathi of Molahalli 
Mastikatte at Molahalli Village of Kundapur Taluk, Udupi 
District under Varahi Project-2021-22. 
onstruction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 183 of Sanjeeva S/0 Late Baccha of Santhavara at Kandavara 
Village of Kundapur Taluk, Udupi District under Varahi Project- 
2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to Sy 
No: 188 of Nagaratna W/o Manjunatha of Santhavara at 
Kandavara Village of Kundapur Taluk, Udupi District under 
Varahi Project-2021-22. 
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LAQ-394 
Annexure-2 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸ ಅಂದಾ 


ವರ್ಷ-2019-2020 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 47೦1-ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಕುಂದಾಪುರ [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಟ್ಮಾಡಿಯ ಪಡು ಹೆಮ್ಮಣ್ಣು ಪ.ಪಂಗಡ ಮನೆಗೆ! 50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದಿ. ಎಕ 


lees 


p 7 ೭ ೧ [2 K ಥಲ ಖಂ > ra 
; ಅದಮಾರು ಬಂಡಸಾಆೆ-ಎಸ್‌ಟಿ 06 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
3 | ಕುಂದಾಪುರ |ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಅದಮಾರು ಬಂಡಸಾಲೆ ಎಸ್‌ಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ದಳ್ಳೆ' ಮಂಡ ಭಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
4 | ಕುಂದಾಪುರ |ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಹ್ತಿ ಬಿದಲ್‌ ಕಟ್ಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ! 10.00 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
ಕಾಲನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಳಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮನೆಗೆ 
ವೃದ್ದಿ 
Total-1-[Kundapura constituency] 90.00 90.00 NESE 
UMN CSETIETI PSS 
ಮಂದಿರಕ್ತೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಗೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಹಾವಂಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಬ್ಬುಜೆಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ | 2500 | 2500 ಕಾಮಗಾರಿಯು 
pT 
DEN skis ETNETN Py 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಹಾವಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಗ್ಗೇರ್‌ಗರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ  ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ.ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆ| 30.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ 
| ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಜತ 
ಆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಡ್ಡು ಆನಂದ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಮಯೆಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವಿಠಲ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಳ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮಿಯಾರು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕೆರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಉಡುಪಿ [ಮನೆಯ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳತ್ತೂರು ಜಡಬೈಲ್‌ ಷ್ಟ ಅಂ ಶಾ 
ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವ he 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳತ್ತೂೊರು ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
13 ಉಡುಪಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಜೂರು ಕೊರಗರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ದತ ಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
200.00 


(ಪ.ಪಂಗಡ) 


Total-1-[Udupi constituency] 


ಕಾ ಅಬಿವೃದಿ 
ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ `` ಯಡ್ಡರೌ ಗ್ರಾಮ 
ಬೈಂದೂರು [ಪಂಚಾಯತ್‌ ಊದೂರಿನಿಂದ ಕಡೈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೈಂದೊರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರದ ಕೊಲ್ನಾನು ಮಜ್ಯ ರಸ್ಕಯ 
ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಾಳ್‌ ರೆ 150.00 


ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ `ಕ್ನೇತ್ರದ ಹೊಸೂರು ಮರ್ಜಿ ಗಾಫ 
ಪ್ಲೋಟಿನಿಂದ ಮರ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಷ್ಠ ಕೊಡ್ಡು ಅಪ್ಪು 
| 5510/7 | 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
| 00 | 250 [ 
ETNETIP= 
£ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ರ 
'ಟಿಕರಣ 


SUSE we | us| | 
ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ರ್‌ ನಾ En | on | 
ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ p ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಟು NS) [oy 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ದು 
ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
24 ಕಾಪು ಓಂತಿಬೆಟ್ಟು ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಚ್ಯುತ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮನಸು 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಧಾ ನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಜಾರು ಹನ ಟಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯು 
25 ಕಾಪು ಅಳಗ್ನೇಳು ಜಾನಕಿ ನಾಯ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ He 
3] | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
Total-1-[Kapu constituency] EONS CN | 


| 

[en 
$೪ 
qd 
ಇ 
ಕ್ಲಿ 


ಧ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಾಳ ರಸ್ತಯಿಂದ ನಾ 
ಘಡ Kn ಗುಯು ಕಮಲ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಪನ ಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಧಾಕ್‌ಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರಿತ್ತು ಎ೦ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ರಸ ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ y ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತೆದೆ. 


ಅಬಿ 3 
ಸರಾ || 
ನಾಯ, ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಸೆ. ಅಭ ದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಪಪ | | 
ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
ಜಾದವ | | ಮಾಗಾಂ. 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತೆದೆ. 
ಫಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುರತ್ತಂಗಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
3 ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಮುದ್ಧಣ್ಣನಗರ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆದೆ 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ 
Sn | 
ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| ಯು. 
ಅಬಿವುದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


| 

ವಿ 
y 
1] 
ಷಿ 


5) 
pT 
1 


ele [e[u[s} 
5) 
qd 
1 
ಫಳ 
ಜಿ 
ಫಸ 
ಇ 
4 
೫; 

7) 
L$ 
(©) 
ತೆ 

Y 
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Total1-{Karkala constituency] 400.00 | 400.00 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗೌಡ 


ಸಲಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ರಘು ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 


ಡುಖ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾ ಧ್ರ ಹಳ್ಳಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ 


[a1 SNOk 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೆಂದ ಹಕ್ಕಿನಕಪಡ್ಗು ವಾಟೆಬಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 


ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 
,ಪೋಫಾರ್ಮ್‌ ಬಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


3 ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


ನಡುವ ಕ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ 
ತೆಂಕೆಬೈಲು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಿಡ್ಡಿನಗದ್ದೆಯಾಗಿ ಕೇವರ್ಜಿ ಪ.ಪೆಂ.! ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದು 

4 | ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ [ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 75.00 0.00 'ಥೋಪಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂ F 

ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಳಾಳ್‌ ಮಕ್ಕಿ ಬೀರನಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಸ್‌ PE 

Sk ks ,ಪೋಫಾರ್ಮ್‌ ಬಿಲ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಮೊಗೆ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುವರ್ಣಪಾಲು ಮಧುವನ ಕೊಳ್ಳೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
Total-2-[Byndoor constituency] 500.00 /| 00 |f)—| 


ಕನೀನಿನಿ, ನಂ-1, ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


Construction of Bore Weil for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 81/2B of Rathnabahi W/o Kitta Naika of Herady Chande 
at Herady Village of Brahmavara Taluk, Udupi District under 
Varahi Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
137 of Krishna Naik S/0 Rama Naika of 


Proforma bill received 
depete at Amasebailu Village of Kundapur Taluk, 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 


Sy No: 347/1 of Narayana Naik S/o Thimma Naika of Marooru Ad 
at Hengavalli Village of Kundapur Taluk, Udupi District under 

Varahi Project-2021-22. 

Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 

Sy No: 8-16 of Shekar Naik S/o Annayya Naika of Kelasunka at 

Amasebailu Village of Kundapur Taluk, Udupi District under I 
Varahi Project-2021-22. 


ಕುಂದಾಪುರ 


» ಕುಂದಾಪುರ 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 129/3P4 of Rathi Naik W/o Late Rajeeva Naika of 
Amasebailu Golikadu at Amasebaiiu Village of Kundapur Taluk, Proforma bill received 


Udupi District under Varahi Project-2021-22. 
AE ಎಜಿ: 


Proforma bill received 


[oe i 
pS ES Acai 


0.00 Proforma bill received 


| pk 
ES ES SN 
[0 i 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 109/5P12 of Baccha Naik S/o Kala Naika of 
Paduhemmannu at Rattadi Village of Kundapur Taluk, Udupi 
District under Varahi Project-2021-22. 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 109 of Jalaja Naik W/o Late Koosa Naika of Mandadi 
Bukkibalu at Rattadi Village of Kundapur Taluk, Udupi District 
under Varahi Project-2021-22. 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 108/3, 108/12 of Bhagirathi W/o Muttha Marati of 
Hebbadi Angadimakki at Heggunje ‘Village of Brahmavara 
Taluk, Udupi District under Varahi Project-2021-22. 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 128/2P2, 11/2P6 of Jagannath Naik S/o Sheena Naik of 
Jaddinagadde, Golikadu at Amasebailu Village of Kundapur 
Taluk, Udupi District under Varahi Project-2021-22. 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 96/15C, 96/12C, 96/153,96/15F, 96/7A,100/3B, 

96/16B,100/3A of Jyothi D/O Late Gulabi of Kanchinagudde at 
Hardalli-Mandalli Village of Kundapur Taluk, Udupi District 
under Varahi Project-2021-22. 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 229 of Narayana Naik S/0 Rama Naik of Guddeangadi 5 
Cents at Shedimane Village of Hebri Taluk, Udupi District under 
Varahi Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 74/3 of Rajeeva Naik S/o Shesha Naik of Badabepde at 
Madamakki Village of Hebri Taluk, Udupi District under Varahi 
Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 102/2 of Govinda Naik S/o Late Appu Naik of 
Badabepde at Madamakki Village of Hebri Taluk, Udupi District 
under Varahi Project-2021-22. 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 150/1Pl of Kalyanabahi D/o Koraga Naik of ್ಸ p 
ಕುಂದಾಪುರ 
Arasammanakaanu at Shedimane Village of Hebri Taluk, Udupi prefpms Salles. 
District under Varahi Project-2021-22. 
Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 8/9E of Gopu Naik S/o Manja Naik of Kelasunka at 
Amasebailu Village of Kundapur Tauk, Udupi District under Proforma bill received 
EES Proforma bili received 
AE Wi 


Varahi Project-2021-22. 
5.00 Proforma bill received 


ಕುಂದಾಪುರ 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 347/2 of Srinivas Naik S/o Thimma Naik of Marooru at 
Hengavaili Village of Kundapur Taluk, Udupi District under 
Varahi Project-2021-22. 


ಕುಂದಾಪುರ 


Construction of Bore Well for Providing Irrigation facilities to 
Sy No: 109/2P30 of Yankat Naik S/o Madha Naik of 
Paduhemmannu at Rattadi Village of Kundapur Taluk, Udupi 


ಕುಂದಾಪುರ 
i District under Varahi Project-2021-22. 


Construction of RCC Drain at Gopadi ST Colony 
(Roshanidhama) of Gopadi Village of Kundapur Taluk, Udupi 
District under Varahi Project-2021-22. 


ಕುಂದಾಪುರ 


Construction of Cement Concrete Road to Vittala Mahabala, 
Ganesh, Vishwanath and other ST houses of Ranganakere, of 
Yadthadi Village of Brahmavara Taluk, Udupi District under 


ಕು ರ . ನ 
ಂದಾಪುರ | rahi Project-2021-22. 5.00 ii 
Construction of Cement Concrete Road to Kumbashi Ambedkar 
Road Makkalamane ST Colony of Kumbashi Village of 
ಕುಂದಾಪುರ Kundapur Taluk, Udupi District under Varahi Project-2021-22. 5.00 Proforma bill received 


Construction of Cement Concrete Road to Bandimatta ST 
Colony of Hanehaili Village of Brahmavara Taluk, Udupi 
District under Varahi Project-2021-22. 


ಕುಂದಾಪುರ 


| Proforma bill received 
Profonma bill received 
Total-2-[Kundapura constituency] 


Total-2-{[Byndoor+Kundapura constituency] 625.00 


Construction of Cement Concrete Road to Battaguli 
rehabilitation center for ST Colony in Halady Village of 


ಕುಂದಾಮರ 
A Kundapur Taluk, Udupi District under Varahi Project-2021-22. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭ 


ಜುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ i 398 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಬಿ ಖಂಡೆ (ಭಾಲ್ಕಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ) 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು £ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


ಹಾರ೦ಜಾ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಯಾದ ಕಾರಂಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬನಿರ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಂಜಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಮಿಕ್ಕೆ 


7.691 ಟೆಏಂ.ಸಿ ಬೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೀರಿಗಾಗಿ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಿ 15597 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂ೦ಂಡ ಎಲ್ಲಾ 
ದೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ  ಭೂಸ್ಕಾಧೀನ 
ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕಾಗಿ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ 
ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಮಂಜೂರಿಸಿ 
ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೈತರುಗಳು ಮಾನ್ಯ 
ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 
ಕಾಯ್ದೆ 1864 ಕಲಂ 181) ರ ವಿಗಧಿತ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ 
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದ ರೈತರು 3 
ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ $LA೦ ರವರಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 1864 ಕಲಂ 28 
(ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ರೈತರು 18(1)ರ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲಂ 28 (ಎ) ರಡಿ $LA೦ ರವರಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ಮೂರು 
ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 
Ne ಇಂಥಹ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬೀಡಲು ಭೂಸ್ಥಾಧಿನ 
ಮ ಕ ಬ ಕಾಯ್ದೆ 1864 ಕಲಂ 18 (1) ಹಾಗೂ 28 (ಎ) ರಡಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಬೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿವಾಂ೦ಕ:26.06.2014ರ೦ದು ನಡೆದ 


ಹಾಗೂ 15,500 ಎಕರ 
ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವು 
ದಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಾ 
ಸಂತುಸ್ಮರಿಗೆ ಮೈಜ್ಞಾವಿಕ 
ದರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ 
ಭೂಮಿಗೆ 20.00 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ 
ಧನವನ್ನು ಒನ್‌ ಟೈಂ 
ಸೆಟಿಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಧಾರದ 
Consent Award 
ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇಮ; 

ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಿಡಕಲ್‌ 
ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ 
ಪಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ 
| ರೈತ ಸಂತ್ರಸ್ಮರಿಗೆ ನೀಡಿದ 
ಉಚಿತ ಜಮೀನಿನ 


| 
ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮಗಳು 


ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಾ 
ರೈತ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಉಚಿತ 


ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಿದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2,880 
ಎಲ್‌.ಎ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 159 ಎಂ.ಎ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 39 
ಖ೦.ಎಸ್‌.ಎ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಮ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ 


i 


ಕೈಗೊಳ್ಳೆಲಾಗುವುದು. y 


ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಫಾರಜೋಳ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರಾಾಟಕ ವಿಧಾವ ಪಬೆ 


ಚುಕ್ತ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಖ್ಸೆ ಪಂ೦ಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 
ಉತ್ಡಲಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ಡಲಿಪುವ ಪಜವರು 


po ಸಗಟು ಅಜಿಲ 


ಇದಾದ ನ ಇ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ್‌ ಭದ್ರಾವತಿ ವರರ 
ಹಾಗೂ ದ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೇಲಿದಂತೆ 
ಕ್ಲಂತ್ರದಲ್ಲ 4೦ ಸಪಾವಿರಕ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು 
ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರು ವಾಪವಾಗಿದ್ದು ಈ 


ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಸಪಕಾ೯ರಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ 
ಪ್ರಪ್ಲಾವನೆಯನ್ನು ಪಲ್ಪ್ಲಲದ್ದು. ಈ 
ಪ್ರಪ್ತಾವನೆಯೂ ಪ್ರಪ್ಲುತ ಯಾವ 


ಹಂತದಲ್ಲದೆ: (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಅಲ್ಪಶಂಖ್ಯಾತರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಅಮದಾವ 
ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇೇಮ? 
ನೀಡುವುದು.) 


ಮಂಜೂರು 
(ಮಾಹಿತಿ 


ಪಂಖ್ಯೇ MWD 071MQ 2003 


 ಕಾಲೋನಿರಳ 
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ಪ್ರೀ ನಂಗಮೇಶ್ವರ ಒ.ಕೆ.(ಭದ್ರಾವತಿ). 


14-02-2023. 


ಕಿವವನದ್ನ ``ಫದ್ರಾನತ ನಧಾನ `ಸಧಾಷ್ನತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭದ್ರಾವತಿ ನರರ ಮ್ತು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಳಲ್ಲವ ಅಲ್ಪಪಂ೦ಖ್ಯಾಡರ 
ಕಾಲೋವಿದಆಗ್‌ ಮೂಲಭೂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಒದರಿಪಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು. ಭದ್ರಾವತಿ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಫ್ಲೇತ್ರ ರವರಿಂದ ರೂ.2೨5.೦೦ 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸ್ವಿೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 2೦22-೭8 ಮೇ ಪಾಅನಲ್ಲಿ 1 
ಮಹಾನರರ ಪಾಲಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ 
ಅಲ್ಲಪ೦ಖ್ಥಾತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಪಖಿಪುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ ಹಾಲೋವಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪಲು 
ಅಮದಾನ ಒದಗಿಪಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ 
ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ೧1 ಮಹಾನರರ 
ಪಾಲಅಹಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಸದರಿ ಪ್ರಪ್ಲಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲದೆ 

2೦21-22ನೇ 'ಪಾಅನಲ್ಲ ರಾಜದ A 
ಮಹಾವಗರ ಪಾಲಹರದಳ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತಿರ ಪ್ಲಂ/ 
ಕಾಯೋಣ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಮುದಾವ 
ಜಡುರಡೆಯಾಗಿದ್ದು. ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಧಾನ ಪಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವು 1 ಮಹಾನದರ ಪಾಲಕ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ಒಳಪಡದೇ ಇರುವುದಲಿಂದ ಪಹಾಾರದ 
ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ರರುಡ್ತದೆ. 


(ಬಪವರಾಜ್‌ಬೊಮ್ಮಾಯು) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿದಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕೆ 2019- 
20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಹೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಗೊಂದಿ 
ನಾಲೆಯಿಂದ ಕಂಬದಾಳು ಹೊಸೂರು 
ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. (ಮಾಯಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬದಾಳ 
ಹೊಸೂರು ಕರೆ ಬೀರು ತುಂಬಿಸುವ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ 
ಸಹ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರಲು 
ಕಾರಣವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
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ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್‌ ಬಿ.ಕೆ. (ಭದ್ರಾವತಿ) 
14.02.2023 

ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಗೊಂದಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಕಂಬದಾಳ ಹೊಸೂರು 
ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಯೋಜನೆಯು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೋಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬದ್ರಾವತಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬದ್ರಾ 
ನದಿಯಿಂದ 0.19 ಟೆ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಕಂಬದಾಳ, 
ಹೊಸೂರು, ಸಿಂಗನಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಒಟ್ಟಿ 28 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ 
ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಬವಣೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಿ 
ವೃದ್ಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.45.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 401 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್‌ ಬಿ.ಕೆ. (ಭದ್ರಾವತಿ) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು $ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂ೦ಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 

ಉತ್ತರ 

ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಣಭಘಟ್ಟಿ ಕೆರೆ! ದೊಣಬಘಟ್ಟಿ, ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ | ಹೊಳೆಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 
ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ | ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಷ್ಠ್ಮಾನವಾಗದಿರಲು | ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂ೦ದ, ಬದ್ರಾ 


ಕಾರಣವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ನದಿಯಿಂದ ಏತ ವೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಐದು 
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ | ಕರೆಗಳಿಗೆ (ಜಿಕ್ಕಕಟ್ಟೆ ಕರೆ, ಬರಮದೇವರ ಕಟ್ಟೆ, 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; ಇದು ಯಾವ | ಹುಲಮ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕರೆ  ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ ಕರೆ, 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ದೊಣಬಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ೦0.3 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಿಸಲು ದೊಣಬಘಟ್ಟಿ 
ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.7.80 
ಕೋಟೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ 
ಜಲಸಂ೦ಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿದಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 402 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್‌ ಬಿ.ಕೆ (ಭದ್ರಾವತಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 


ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಂದಿ 
ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲು ಹಲವಾರು 
ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 

ಅಮುಷ್ಠಾನವಾಗದಿರಲು 
ಕಾರಣವೇಮ; 

ನೀಡುವುದು) 

ಗೊಂದಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಭದ್ರಾ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


(ಮಾಹಿತಿ 
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ಮಾನ್ಯ ಜಲಸ೦ಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಭದ್ರಾ ವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 10 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ತರೀಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 11 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರೂ.9.94 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ (2018- 
19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟೆಿಯನ್ವಯ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, 


ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗೊಂದಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿರುತದೆ. 


ಈಗಾಗಲೇ ಜಲಸ೦ಪನ್ನೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬೃಹತ್‌ 
ಮೊತ್ತದ ಹೊಸ  5೫ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿತ 
ಸಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದ ಅನುಮೋದಿತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ 
ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೃಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರ ಜೋಳ 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು 
ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ಲೆಕ್ಕ 
ಶೀರ್ಷೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). 


ಬಹುಗ್ರಾಮ ಹುದಿಯುವ ನೀರು 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 
ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/403/ಎಲ್‌ಎಕ್ಕು 12023/02 


ಫೇತ್ರಕ್ಸೆ 


: ಶ್ರೀಡಾ॥ ಭರತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ.ವೈ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) 
: 403 


ಉತ್ತರ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
425794 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 
(ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಐ್ವವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಮ ಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) 


ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾನಸಬಾಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಗೆ 
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


(ಬಸವರಾಜ ಸೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಿ ಮಂತ್ರಿ 


ಅನುಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಂಖ್ಯೆ:403 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ಮರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


B 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಪ್ರ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 148 63 


4215-01-102-2-01 18.63 


ಸ್ವಚ್ಞ್‌ ಬಾರತ ಅಭಿಯಾನ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ವೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ) 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಮೈ 
ಪಿ.ಎಂ೦.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ 


ರಸ್ತೆಗಳು -ಟಾಸ್‌ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ 


7 |ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸರ ಖಿ 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತಿ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ.ವಿ- ಬಿ.ಎಸ್‌. 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ 


ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯಃ/ ಗ್ರಾಮ ಬಐಕಾಸ/ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಕಾಸ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 


[ey 


11 [ 3) ೦೨ My feeTo) ಕರಗಳ 
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 
2 
ಣು pl 


44.78 


1 


ಈ 
Ta ಲಿ 
[ 


ಸಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 


379.79 


3 


ಳ ಖ್ರನ:ಪ್ಟ ತ 
೫ 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು 
೦ಚಾಯಿತ ಅಬವಬೃಯ್ಗಿ ಅನುದಾನ (ಅಂಖರ್ಬಂ೦ದಿತ 


38 
44. 


ಹ 116.211 
15 2515.00-102-0-62 76.015 


5054 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 


1000.00 
ಬಿ) ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5054 
2000.00 
ಒಟ್ಟು 
4257.94 


2 
8 


16 |ಎ) ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


[ ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 404 
2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು "ಡಾ||ಭರತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೈ 
3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :14-02-2023 
4 ಉತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು. 
ಪ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಲ | Oo 
ಅ [2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


| ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ | ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಸೆ ಲೆಕ್ಕ! 
| ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'ಶೀರ್ಪ್ಷಿಕೆವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾದ ವಿವರಗಳು ಈ | 
' ಮಂಗಳೂರು ಉತರ | ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಕ SE ಮ | 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಪಿಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅನಮುದಾನವಮ್ಟು? ಸಂ 

(ಯಂಸಿತಿ ನೀಡುವುದು); | ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


1 1/4702-ಅಜಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು a 18121 
ಬಲದಾರಗಳು- ಪ್ರಧಾನ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | eS _ 
4702-ಪಶ್ನಿಮ ವಾಹಿನಿ] 1145.17 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ N 
| 


[3 We § WN | TEE 
ವಿಯಂತಲಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ | 
[ee | ಒಟ್ಟು NN § 1402.2 N 8 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂ ಐ ಡಿ/34/ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ/2023 N 
PM ee 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ಟಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ಬ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಯತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಯೋಜನೆ 
ಬಶೇಷಪ, ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 0.24 
| 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


ಯಾವ ಅನುದಾನಗಳು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; 


ಆದೇಶವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಯಾವ 


ಆ) | ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಇ) | ಕೆಲವು ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ 
ಸಹ ಆ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚರ ಬೀಡುವುದು) 


: ಶ್ರೀಎಸ್‌.ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣ ಸಾ 
: 405 


ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ 


(ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಯೋಜನೆವಾರು,ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಬಾರು, 


ಮಾನದಂಡಗಳ 


ಹು (ಬಂಗಾರ ಷೇಟೆ) 


ಉತ್ತರ 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯೋಜನಾಬಾರು, 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು,, ಬಿಡುಗೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.. 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯಜಚ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸುವ 
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಆದೇಶಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ 
ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಯೆ ಬೀಡುವ ವಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಯಾವುದೇ  ಕ್ಲೇತುದಲ್ಲಿ 
ಕ೦ಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅನುದಾನದ ಕೂರತೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರ ಅಪ/405/ಎಲ್‌ ಎಕ್ಕೆ /2023/03 


(ಬಸವರಾಜ ಬೆ ಯಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 


ಅಮುಬಂ೦ಧ-1 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ.(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ರವರ ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 405 
ಫೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಬಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ೦ಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು. 


Annexure-1 


Fund Rekeases** 


Pe i 
Rural Water Supply and Sanitation ' 

Department/ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು |2215-01-001-1-03 14620.73 14907.68 10965.55 
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

Repairs & Cariages/ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು 2215-01-197-2-01 753.05 753.05 


& 
WW 
CSS-Central Share-Jal 
Jeevan Mission (Rural 
7 Water Supply Scheme)/#€/ಪ್ರೆ.ಯೋ.-ಕೇ೦ದ್ರದ 250000.00 106700.00 
ಪಾಲು-ಜಲ್‌ ಜೀವನ್‌ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ) 
19%679.16 
CSS-state Share-jal 
Jeevan Mission {Rural 
Water Supply Scheme)/ಕೇ/ಪ್ರ.ಯೋ.-ರಾಜ್ಯ 2215-01-102-9-10 270000.00 270000.00 
ಪಾಲು-ಜಲ್‌ ಜೀವನ್‌ ಮಿಷನ್‌ (ಗಾಮೀಣ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ) 


TNE SESE ಕ 
Rehablitation of Bonded Labour (Corpus fund to all 
300.00 


csy/ಜೀತೆ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರನರ್ವಸತಿ 

(ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್‌ ವಿಧಿ) 

Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Assurance Schemeéstablishment ಮಹಾತ್ಮ 

ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ ಆಡಳಿತ 2505-60-101-0-04 280.50 280.50 280.50 
ವಿಭಾಗ 


Budget Allocation 


Block assistance to Zilla Panchayaths ಲ್ಲಾ 


ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್‌ ಅಮುದಾನ 


p 
® 
8 
£ 
ಏ 
per 


Grants to Gram Panchayaths 2205-00-198-1-02 


CSS-Centrai ShareSwachha Bharath 
Mission (Grameena) ಕೇ.ಘ್ರ.ಯೋ. - ಕೇಂದ್ರದ 
ಪಾಲು-ಸ್ವಚ್ಲ್‌ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 


CSS-State ShareSwachha Bharath 
Mission (Grameena) ರಾ.ಪ್ರೆ.ಯೋ. - ಕೇಂದ್ರದ 
ಪಾಲು-ಸ್ನೆಚ್ಚ್‌ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 


4 


2230-01-112-0-01 


Rural Energy Institutions of RDPR(MGIRED)/ 
ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ. ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಧನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎಂ.ಜಿ.ಐ.ಆರ್‌.ಇ.ಡಿ) 


Ny 
3 
@ 
2 
[3 
8 £ 
ನ ನ 
2 
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CSS-Central Share Mahatma Gandhi Nationaf Rural 
Employment ಕೇ.ಪು.ಯೋ. - ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು- y 6 
ಮಹಾತ್ಮಗಾಲಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ 8190 
CSS-State ShareMahatma Gandhi National Rural 
Employment ಕೇ.ಪ್ರು.ಯೋ. - ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು- 

05-60-1 
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ 3» 35 
ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ 


2515-00-001-0-01 
Chief Engineer, Panchayathraj Engineering 
Deparment ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 2515-00-001-0-0S 
ಪಂಚಾಯತಿರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ 


Kamataka State Decentralization Programme and 

other Rural Development 

Activities/ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ 2515-00-101-0-09 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ 


Election to PRI Institutions /ಪ೦ಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 

2515-00-101-0-11 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು HS 
State Election Commission/ 

19 2515-00-101-0-17 

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ್ಥ 
RDPR Computerisation / 

2515-00-101-0-24 
ಗ್ರಾ.ಅ.ಪೆ೦.ರಾ ಗಣಕೀಕರಣ cA; 


Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Road 
Maintenanc/ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್‌ 
ಯೋಜನೆ -ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


CSS-Central ShareRashtriya Gram 
Swaraj Abhiyan (RG5A) ಕೇ.ಪು.ಯೋ.-ಕೇಂದ್ರದ 
ಪಾಲು- ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಅಭಿಯಾನ 


CSS-State ShareRashtriya Gram 

Swaraj Abhiyan (RGSA) ಕೇ.ಪು.ಯೋ.-ರಾ'ಜ್ಯ 2515-00-101-0-32 
ಪಾಲು- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಅಭಿಯಾನ 

Amrutha Grama Panchayti Yojne Incentives to GPs 

ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಯೋಜನೆ- 2515-00-101-0-33 
ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ 


Karnataka Panchayat Raj University, Gadag 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ವಿಶ್ವ 2515-00-102-0-13 
ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ 


CSS-Central ShareShyama Prasad 

Mukherjee Rurban Mission ₹€.ಪ್ರು.ಯೋ.- 

ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು-ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮುಖರ್ಜಿ i 
ರೂರ್ಬನ್‌ ಅಭಿಯಾನ 


CS5-State ShareShyama Prasad 


Mukherjee Rurban Mission ಈ€.ಪ್ರು.ಯೋ.- ರಾಜ್ಯ 
ಪಾಲು-ಕ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮುಖರ್ಜಿ ರೂರ್ಬನ್‌ 


2515-00-102-0-15 


Management Support to Rural Development 

Programme & Strenghthening District Planning 

Process (SIRO Nಗyಮೀೀಣಾಭಿವೃಜದ್ಧಿ 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿರ್ವಹಣಾ ಒತ್ತಾಸೆ ಹಾಗೂ Kad ರ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಯ್ಮದಣೆ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ 

(ಎಸ್‌.ಐ.ಆರ್‌.ಡಿ) 

Maintenance GrantsZilla Panchayaths 

pia alia rend TE 2515-00-196-1-05 31826.51 10833.00 
ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನಗಳು 


Construction of Panchayat Raj Institution Buildings 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಛೇರಿ 2515-00-196-1-14 4699.00 4699.00 


2515-00-196-1-22 17507.24 17507.24 13130.43 


DRDA -Administrative ch 'ಜಿ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಸಂ- 
dministrative charges/ಚಿ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಸಂ Tank ಸ ಹ 


SFC Development Grants to Taluk Panchayats/ 
ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೋಗದ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಅನುದಾನ 


2515-00-197-1-07 


51638.41 51638.41 


38728.81 


ಫ 
# 
® 
[ 


Maintenance Grants to Taluka Panchayats including 
consolidated sa1aries /ತವಲ್ಲೂ ಫ್‌ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಿತ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ 
ನಿರ್ವಹಣ ಅನುದಾನಗಳು 


35 Vacant post provision ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅನುದಾವ 


SFC Development Grants to Grama Panchayaths/ 
36 [ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು 2515-00-198-1-07 
ಆಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ 


N 
[Sl 
[ 
hd 
[ef 
[C=] 
ಪ 
¢ 


1-10 137334.14 154176.86 


A/ಕರ್ನ್ವಾಟಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 


ಖಾತರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 

Royatty on Sand Mining to be passed on to 

6ps/ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಯ 

ಧನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ 2515-00-198-1-10 3500.00 3500.00 531.00 
ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


Grants toGrama Panchayats/n್ರಾಮೆ 
20.2 7. 
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 68020.21 33267.00 


XV FCG Grants to ZPs 

(60% Tied : 40% Basic) ಚಿಲ್ಲಾ ಪ೦ಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ 

ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ | 590196612 ಸಸಿ 

(60% ಟೈಡ್‌ :40% ಮೂಲ) 

XV FCG Grants to GPs 

(60% Tied : 40% Basic) / ಗ್ರಾಮ 

ಪಂ೦ಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು 2515-00-198-6-13 209355.00 269968.50 165291.00 
ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ (60% ಟೈಡ್‌ : 40% 

ಮೂಲ) 

i 


86078.00 
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Honorarium to Grama Panchayath 
Members/ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ 


37 10270.44 


Payments under the Guarantee of Services 


pe 
£ f 
@ 
8 


68020.21 


ಥ 


XV FCG - Grants to TPs 
(60% Tied : 40% Basic) ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ೦ಚಾಯತ್‌ 
ಕೇಂ.ಪು.ಯೋ./ಕೇಂ.ವ.ಯೋ 


ಪಗರೆಗಿ ನಿಕಖ ಅಸುರನ ನ್‌್‌ 
ರಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 3054-80-196-1-03 | 


3054-80-130-0-02 342.94 
3054-04-337-1-12 12000.00 12000.00 12000.00 


27839.00 47839.00 7839.00 


Karnataka Rural Roads Development Agency 
ಕನಾರ್ಟಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 


KRRDA-Project Division & Sub Division 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಎ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು 
ಉಪ ವಿಬಾಗೆ 


Ww 
[=] 
£ 
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[ 
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Namma Grama Namma rasthe/ನೆಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮ 
ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 


Rural Water Supply Scheme including Jaladhare 
ಜಲಧಾರೆ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 


4215-01-102-2-01 


Karnataka Panchayath Raj University, Gadag 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ವಿಶ್ವ 4515-00-101-0-01 
ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ 


Unspent SCSP-TSP 

Amount as per the 

SCSP-TSPAct 2013 / ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು 
ಉಪಯೋಜನೆ ಮ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ 
ಇರುವ ಮೊತ್ತ 


4515-00-800-0-07 


Panchayats Raj Insttutions Buildging constructions 


1 ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು | 590102-1-03 


Repairs and Rejuvenation Tanks - ROPR /ಕರೆಗಳ 
ದುರಸ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಲೇತನ - ಗ್ರಾ ಅಪಂರಾ 


4702-00-101-1-14 


Resotration of Rejuvention of ZP tanks /ಚೆಲ್ಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮತ್ತು |4702-00-101-9-04 
ಪುನರುಜ್ನೀವನ 


CSS-Central SharePrime Minister Grameena Sadak 
Yojana ಕೇ.ಪು.-ಯೋ.- ಕೇ೦ದ್ರದ ಪಾಲು- 5054-03-337-0-71 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ ಗ್ರಾಮ್‌ ಸಡಕ್‌ ಯೋಜನೆ 


CSS-State Share-Prime Minister Grameena Sadak 

Yojana ಕೇ.ಪು.ಯೋ.- ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು- 5054-03-337-0-76 
ಪ್ರಭಾನಮಂತಿ ಗಾಮ್‌ ಸಡಕ್‌ ಯೋಜನೆ 

Grameena Sumargha (including Namma Grama 

Namma Raste Scheme (NGNRY)) /nಾಮಿೀ 

ಸುಮಾರ್ಗ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ |505403-337-0-75 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 


* Fund releases coiumn contains including Opening Balance 
** Fund releases as per DEC-22 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 406 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕ್ರ WEN 
ಅ) | 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಬಶ್ನೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ 
ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮತು 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ನೇಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಆ) | ಈ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಈ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ತಾಲ್ಲೂಈು/ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ವಿವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ವಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ 
(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) 

14.02.2023 

ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 

(ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
ನೀರಾವರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ 
ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯಜ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.200.00 ಕೋಟಿ 
ಹಾಗೂ ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.100.00 
ಕೋಟೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತದೆ. 
ವಿಶ್ನೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 
ಅಮುದಾನವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತವಾರು ಮರು 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಜಲ ಸಂಪು ಲ ಪಜಿವರು 
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ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 


ಅಮಬಂ೦ಧ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


KN KN  ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


Tiptur 40 2.00 
Koratagere 40 2.00 
Chikkaballapura 10 2.00 
| Srinivasapur 40 2.00 
Madhugiri | 200 1.00 
° Turuvekere 40 20 
Shidlaghatta | 2.00 1.00 
Chintamanl | 3ರ KN 10 
Bagepali 20 100 
© Gowribidanuru | O20 100 
°° Kolar | 20 100 
Bangarpete | 2.00 1.00 
Maur 2.00 | 100 
KOO ಸ್‌ 100 
Mulabaggilu | O20 10 
Devanahalli | 2.00 100 
 Doddaballapura 20 100 
°° Yelahanka 40 200 
™hoskote | 20 OO | OO 100 
 Nelamangala 20 | O10 
Kkadr |} 400 | 20 
Sringeri § | 200 ; We 1.00 
Tarkre OO | O40 200 
Hosadurga 4.00 2.00 
Chitradurga 4.00 200 
Holalkere 40 2.00 
Ppvagada OO | 20 100 
Jagaluru 4.00 200 


Challakere 2.00 KN 1.00 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರು 


Molakalmuru 
oo Hiriyu 
Sia 
KRIES 


Apportionment under 7 B 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


|. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 409 
2. ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಳಗೊಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ! ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ವೈ-ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 15.727 ರಿಂದ 
ನವಿಲೆಯ 15.72 | 21.175 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ 
ರಿಂದ 21.175 ಕಿಮೀ ।ಕಿಮೀ 000 ಯಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗ 
(Y-Allismenyವರೆಗೆ ರೀ-ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಧಾರದ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡದಿರಲು | ಮೇಲೆ ರೂ.491.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾರಣವೇನು; ದಿನಾಂಕ:14-01-2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 15.727 
ರಿಂದ 21175 ಕಮೀ (Y-Alignmenty ವರೆಗೆ 
ರೀ-ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಸಬರಿ 
ರೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಬ ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 
18.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 21. 17s ಕಿ. ಮೀ ವರೆಗ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಹಾಗೂ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸರಪಳಿ 19.20 ಕಿಮೀ 
ರಿಂದ 21175 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವೈ-ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 15.727 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗಿನ 
| 


ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು 
ನಿಲ್ಲುತಿದ್ದು, ವೈ-ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 15.727 ರಿಂದ 21175 ಕಿ.ಮೀ. ! 
| ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೂಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ 
| ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತದೆ. 


« ಕೋವಿಡ್‌-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:24-03-2020 ' 

ರಿಂದ 24-04-2020 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 

| ರ 2ನೇ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:27-04-2021 ರಿಂದ 

| | 13-06-2021 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ; 


*e ದಿನಾಂಕ:23-05-2020 ರಿಂದ 23-06-2020 ರವರೆಗೆ" 
ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:09-08-2020 ರಿಂದ 16-01-2021 


SN | ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ; 


ee 


೪ ದಿವಾಂಕ;:25-07-2021 ರಂದ 15-01-2022 ರವದೆಗೆ 
ಹಾಗೂ 14-07-2022 ರಿಂದ 31-01-2023 ರವರೆಗೆ! 
ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ; 


a) 


"ಸದರ ವೈ -ನಾಲೆಯು ರೀp ಟಗ ನಲ್ಲಿ ಹಾದು 
3 ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಾಲಾ ದಡಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುತದೆ. 
| ಹಾಗೂ 16ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ 218! 
| ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕವರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು | 


| ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ | 

| ಅವಶ್ನಕತೆಯಿರುವುದರಿಂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

|] ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ A 

| | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಾ ಳರಣ ಮಾಡರು ಷ್‌ ES EIS 3S 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ | 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ 70.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀ-ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ 
ಎಷ್ಟು; | ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.347.69 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ | 

| ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 

3) ke Shel | ವೈ-ನಾಲೆ 15.727 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದೆ 21175 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ 

| ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ- ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 

| | ಪನ್ನೇನಾದರೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | 70.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀ-ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ 
| | | ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.4331 ಕೋಟಿ 
| ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಂಖೆ:ಜಸಂಇ 2 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2023 


f) 


iN $7 
UN, 


( ಗ46ಎಂಔ'ಬಂ. ಕಾರಚೋಳ ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವದು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಲ್ಲೆ ಸಲಖ್ಯ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 

| ಶಾಸಕರ ಕೇತ್ರಾಬಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನವು 
ಖಪಾರ್ಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2 
ಕೋಟೆ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 
ಕ್ಲೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸದರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಬಿಷ್ನ್ಣ 5 ಕೋಟಿ 
ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ದತ್ತು ತೆಗೆದಮಕೊಳ್ಳಲು, ನಾಡಕಛೇರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ, ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು 
ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲು 
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ೭2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಅನುದಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಇ) | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ 
| ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವು 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ 
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ 5% ರಷ್ಟು ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಯ 


ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನಿತರ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ 


ಒದಗಿಸಲು ಕನಿಷ್ಟ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
| ಬಂದಿದೆಯೇ; Oo 3 
ಸ೦ಖ್ಯೆ: ವಿಡಿಎಸ್‌/ 9 /ಕಎಲ್‌ಎಸ್‌/2023 
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ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್‌ (ಸೊರಬ) 
14.02.2022 

ಮಾನ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ, 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಯೋಜನ ಮತ್ತು 
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಚಿವರು oo 
ಉತ್ತರ 
ಇಲ್ಲ. 


em 


ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಬಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನ ಒಂದರಿಂದಲೇ 
ಕ್ಲೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನ, ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
/ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಇತರೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕರ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ.2.00ಕೋಟಿಯಿಂದ 
ರೂ.5.00ಕೋಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯವ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತುಪಡೆಯಲು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಿಕಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕರ 
ಕ್ಲೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ರೂ.2.00ಕೋಟಿಗಳಿ೦ದ ರೂ.5.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 


ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ 
ಕೃಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಳರ್ಯಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಂತಾದ ಇಲಾಖೆಗಳಿ೦ಬ 


ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿ೦ದ ಶಾಸಕರ 

ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ.5. 00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 

ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ | 

ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
f ಇ ನ್‌ 
“ಮುನಿರತ) 


ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ 
ತೋಟಗಾರಿಕ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ತ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


4]] 


ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರ 


J, 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಂವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 

5 ] 

ಹ ಪ್ರಕ್ನೆ 


ಪವಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 3ರ ಸಣ್ಣ 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿರುತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಸೀರ್ಣ, ಸರ್ವೆ 
ನಂ. ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂದ: 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


[ 

|ಅ [ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿ 
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಗಳು 

| ಬರುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳ ವಿಸೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೆ 
ನಂ. ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪ್ರದೇಶ “dd 

| ಸಂಪೂರ್ಣ ' ವಿವರ ಹಹ 

3 ಮಧುಗಿರಿ ಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯೆಲ್ಲಿ 

| ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ es ತುಂಬಿ ಕೋಣ 
ಒಡೆದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸಿಪಡಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಗೆ `ಮಾಡಿದೆ: 

(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ: | 


"2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ T 
ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ರೂ.743. 00 ಲಕ್ಷಗಳ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹರಿದುಹೋಗುವ 3ಕವ ವ | ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 


ಈರ ಕೋಡಿಯಿಂದ 
| | ನೀರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳನ್ನು 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? en 


ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


Aes 


ಬೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ al ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಫುನುಕಣ 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 


J 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂಐಡಿ 23 ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ 2023 


Ue A 


(ಜಸಿ .ಮಾಧುಸ್ತಾಮಿ) 


ಕಾನೂನು, Ri ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 
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ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಏಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಮಧುಗಿರಿ) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಃ 411 ಕ ಅನುಬಂಧ-1 
ತುಮಕೂರು ಜೆಲ್ಲ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳು 


ood kd Name of village oo REGISTERED ATCHKAT IN CATCHMENT AREA Live Water Water spread submergence details 

No Taluk Hobli HECTARES SQ.KMS capacty |spread 

Garden Wet Semidry |Total |Independen[Intercepte |inM.ct |inHa. [Vilage (] 
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Giddagalahalli 
18.70 1 7.98 


70.84| Siddapura 56 29.18 

15,46| Midatharahalli | 6.53 
5 00 [Puttenahaill 0.94 | 

3.00| Sheitihall 38,56,57,58,61,81,82| 26.42 

124.27| Pilawara 50.47 
Taigondanahalli | 

7.50|' 39 4.85 

28.45| Muddaneralekere [154,155,157,233 234 Ri 
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47.00 
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ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 411 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-2 


ಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು Kind ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ತ್ರ 
3 4 Wiiuicactac dam 


702-00-—101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ತುಮಕ. R ರಿ 
ತುಮಕೂರು ಮದುಗಿರಿ ne ಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆಯ ies } | 
ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಮಕೂರು ಜಿಣಿ, ಮದುಗಿರಿ ಕು ಬಿಜವಾರ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ 
ಘಿ. eng ಜ್ರ ಮಡಗಿ 'ತರಲ್ಲೂಸು: ಶಿದವಾತ! ಈ ಹೂ 20.00 ಪಗತಿಯಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್‌ > 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, 'ಮಮಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, 
ಮಕೂರು ರಿ ರಿ 45.00 ಪಗತಿಯಲಿದೆ. 
ಮಧುಗಿ ಮಧು ಮುತ್ತುರಾಯನ ಕರ ಪೂರಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. $ ಪಗ 4 
ತು A ತೆ ಕರೆ ಪೋಷ 
ಮಕೂರು | ಮಧುಗಿರಿ | ಮಧುಗಿರಿ ಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರೆಯೂರು ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ 45.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ್‌ Ky 
EE ERE ESET ಮ 
ನ ಮದುಗಿರಿ ebeit ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಚೋಳೆನಹಳ್ಳಿ ರೆ ಕೋಡಿ id 
ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಜಿಲ್ಲೆ, ತು ದಮಡು ಕೆರೆ ಮರು ಘ್‌ 
Bs ಮದುಗಿರಿ ಮಮರ ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂ ಬೆಲ್ಲ ಮ ಕೋಡಿ NN ಟೆ೦ಂಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಧುಗಿರಿ : ದೆ. 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರವಾರ ಹೋಬಳಿ 
ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಸ್ಯ ಹ 40.00 
ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, 

ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳಿ ಮುತುರಾಯನಕಿರೆ, : ಟೆಂಡರ್‌ 
ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಲ ೪ ೪ 90.00 

ಸುದ್ದಕುಂಟೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಚಿಕ್ಕ ಕೆರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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47102-00-101-5-01-139 © 
ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಭಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಠಾಂ ಕಂ ಕಾಸ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-5-01-139 ಅಣಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ದೊಡ್ಡೀರಿ ಹೋಬಳಿ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನರಃ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-5-01-139 © ಕಟ್ಟು 
ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮತ್ತು|ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಡಿಗೇಕಿ ಹೋಬಳಿ ಹೂಸಕರ ಪೊರಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಅವರಗಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ 


4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟು 
ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮತ್ತು|ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಕಿರ 


ಕುಮುದತಿ ನದಿಗೆ ಅ ಸಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ"ಒಸೆವನಹ್‌ ಗಾಮರ ಷರ ಪಾಹಾವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಲಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-5-01-139 © ಕಟ್ಟು 
ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮೂಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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© y ರ 
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4702-00-101-5-01-739 
ಬಂದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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35.85 


12:29 


೨3.40 


129.95 


182.39 


115,22 


835.57 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ : 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


k 
pe 


MU ERQY CTH-10-0-96L-00-T0LY 


ಟರ ೦೬೧ ಎಣ 


ಅಂಲ೪೨3uಲ Ue | ಈ 
pಲಾ ಳಿ s Leomey ee eu ರಣ ಉಲಿದ ಔನ ಲಾ]; 


pe 
>> 
8 
1$) 
5) 
13 
3B 


oreo) 4 
OWUETTTS QUT po & ; ಪ 
A ಕ Re ocvors Lerby ecuve exe ‘HN oz-6iol 9 
೧ 

OOTY IU Ques Ke Se be Hos As 
ನಲ್ಲಾ ೧೮ ಹಲಲ ಉಲ ಉಳ ಧನ ಉಲಾಯಧ TLh-10-0-68L-00-ToL9| _ ou cowsescel or-6otl S 
ZTh-10-0-68L-00-T0L%| CU 07-6107) 

ಬಲಲ 
POT SUITS UC TTh-10-0-68L-00-TOLY € 
uses muype Ye Ae ಜರಾಂ 

ಭಳಂಲ್ಯ ತಬಲಾ ಊಂ i | SSS BISUER I NE 

Q0CTON' NEU 80S AUT WYUONT LTR WOE ಧನ ಉಲ ZZv-10-0-68L-00-T0LP - [4 


ಬತಲ ಲಲ ೫ ಔನರುಂಂಣ ೧9೦೦೬ 
oe vocscn acuve oon ೮ ಉನಿ ಧನ ಲಲ 


ಲಊಂಊauve wee ಬಣುಲಂ 


20 BIC TUh-10-0-68L-00-TOLY ಲ 
NS NS NS 


BUOTUCEL 


ಬಂಲಿನಿ- ಚತದ A್ರ್ಗ೧೬೧೦೧ 


ಐಲಂಆy೨3ಟ೮ಯ ೩ 


uses Oo ep uecBe yor ಕದಂ 


- 


ceroon Ce oe heser soc ous Be covsscel: 3 6£1-10-S-101-00-20Lb| QUOT 
Buausco 
A ಬತಲ ಐ 8p uch yor CEs NEN ನಂಲಔ-ಬತೀಂಾತಿ UNINON 
Ce ox boneeer gree ous BR eos Teun 61-10-6-101-00-ZoLb| UKE pose! o-oo 


HOUSE 


eR w3eEe BUNT 


ಐಲಂಲಭ೪೨3ಬಲರ 


[eT 


R 6€1-10-6-101-00-Z0LP 0-607) 

RUOTUELH 

ಐಲಂಲು೨ಬಲಯ wes On an ueche yor Kes ನೀಲಔ-ಚ ತೀರ ಹಟಂ2೧೦ 
somos Oe pet source aT UNS HR coves aur 6£1-10-S-100-00-TOLP “ps ot-6lot) _¢ 

CBUGOTUKIED 

ಧರ ಲ್ಲ ಲ್‌ ಆತೀ ಲಲ 6೧ ೪ಬಿ ಭಲ ಆ೨ಟಿ CeO 3S BUONO 
seroos oFe xT borcnr Tree cys Be covprce eu 6C1-10-S-101-00-Z0Lh| CUD eeeccel| oz-6l0 Tz 


ಐಲಂಲ3ಟಲಯ 


chyocucscs 
ಕ were eo 0p UPR YOR CTI Poo 


ಜಂಬಔ- ಬಲರ ಹಿ್ರಗಂಐ೦ಣ 
oe conor: oe Lesson sree ou Be oopsce|fecs Then 661-10-5-101-00-20LP 


ನಂಜ ೧K Re ಜಣ ಲಘ 43% %ಧ ae ಔಣ sun | 0೫% 


4702-00-796-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ERT TREES eS pe ಸ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊಣಗೊಂಡ 
ಯೋಜನೆ 
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ಇಲಪಂಖನಾತರ ನದೇಶನಾಲಯ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಜಹಿವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈಹಲೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡುರಡೆ 


ಮಾಡಿದ Re ನ ಈ ಹೆಚಕ೦ಂಡಂತಿರುಡ್ತದೆ. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಂ ವರ್ಷ ಇಹುದರಡೆ 

k ದ | 
ಅಮದಾವ | 

519-20 74807 | 

೨ ೨ರರ೦-2 I | 

3 ಶರರ ಠಿ |ಠಕರ26 | 


ಯೋಜನಾವಾರು ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಪಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು 
“ಅಮಬಂಧ-!” ರಲ್ಲ ಬಂಡಲಾಗಿದೆ. | 


ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಅಲ್ಪ್ಲಪಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದಿ ರಮ 
ಘುಭುಗಲ ಥಾಲ್ಲೂಜಿಗೆ ಕಲೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಕಲ್ಲ ವವಿಧ 


ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಡುರಡ' ಮಾಡಿದ ಣಮದಾನದ ಬವರ ಈ 
ಹಆಕಂಡಂರಡಿದೆ. 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


2010-20 
2020! 


ಯೋಜನಾವಾರು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅಮದಾನದ ಪಂಪೂಣ್ಣ ವಿವರವನುು; 
“ಅಮುಬಂಧ-2” ರಲ್ಲ ವೀಡಲಾಣಿದೆ. 


| 


೯ಟಪ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಸ್‌ ಮಂಡಳ 
ಕವಾ ನಕ್ಕ ಮಂಡಿ 
ಅಲ್ಬಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಾಟಹ ರಾಜ್ಯ ವಜ್ಹ್‌ 


ಮಂಡಳಆಂಖಂದ ಮಧುರಗಿಲಿ ಅ ಥಾಲ್ಲೂಜಿದೆ ವಕ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಡ್ಸು 
ಪಂರಕ್ಷಣಿೆದಾಗಿ ಹಲೆದ ಮೂದು ಹಸ ೯ದಳಲ್ಲ on ಮಡ್ಸು EE 
ಮಾಡದ ಅನುದಾವದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 


2020-2] 2021 


Me 
ಮೆಂಜೂರು ಡು ಡೆ 


PR ನ ಲಿ ಎನ 
ERE OTE UIC NN. 
4) 


0.00 0.00 20.00 


EN 2.00 2.00 | 0.00 
ಸಿ೦ಿರಿಕ್ಷಣ MಯೋೂiಜಿN. i 


ನ್‌ಂ 
AU eT A y 
- [e 


0.00 | 0.00 0.00 0.00 


0.00 0.00 


0.00 


0.00 
WET | 200 T2000 | 1250 


ಅಲ್ದ್ಲಪ೦ಖ್ಯಾತರ ನಿದೋೇಶವಾಲಯ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಲ್ಲಾ 
£ ಮಧು ತಾಲ್ಲೂಜವ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಂಬಂದ ಈವರೆಗೆ 


e9 
9 
ಣ 
ಇಲಾಖೆಂಯಂದ ಈವರೆಗೆ ಎಷು 
3 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Ip ರ ಪ್ಯೂಳ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಪ ಸ ನ 
ಹೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ Rb ), ೦3 ಹ ಹಾ ೨ ಮು ಶವ ಸಪ ಹ 
SE '| ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು. ಜುಲೈ-2೦೭238 ರ ಒಳಗಾಗಿ! 
ಬಾಕಿಲುರುತವೆ: (ಪಂಪೂರ್ಣ ಪೂರಣ್ಣಗೊಳಆಸಪಲಾದುವುದು. ಪಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು "ಅನುಬಂಧ-3 "| 
ಜನಿ ನೀಡುವುದು) ರಲ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇ |ಬಾಕ ಇರುವ ¥ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಠ್ಕ್‌ ಮಂಡಳಿ 

ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲ . ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್‌ ಮಂಡಳಂಖಂದ ಈವರೆಗ 
ಪೂರ್ಣದೊಆಪಲಾದುವುದು? ಎರಡು ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನದಲಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಆಟು 

ಪ್ರರತಿ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತವೆ. (ವಿವರ ಅಮಬಂಧ-4ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ). 
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iN Pe A 
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(ಬಪವರಾಜ ಬೂಮ್ಮಾಂಖ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ 


ಯಹಿಟೂಮಿರ ಲ 


-“ಲುನಿಬಂನಿ 4 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭ್‌ೌಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ (ಮಧುಗಿರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 412 ಕೈ ಉತ್ತರ 


ಅಮಬಂಭ-1 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


2019-20 | 2020-21 
20.00 0.00 


0.50 0.00 


Rf 


(: 


ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು 
ಸಂ 


2021-22 


1 Jee ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಟಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 


Fe ಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಸಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು 
Rs ಧನಾ ತಾಂ 


ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರೆಗಾನಿ ನೂತನ ಹಾಸ್ಟೆ ಲ್‌ೌಗಳ 


ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್‌ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ 


64.49 


ನಿರ್ವಕ್‌ಣೆ/ವೇಕನ 
6 ಫಾ ಬೌದ್ದ ಮತ್ತು ಸಿಖ್‌ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 


9.00 


156,47 


0.00 


10 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ; 147.18 4.5 54.7: 
| 11 [ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿಶಾಲೆ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 1330.07 1000.00 477.68 
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ಅನುಬಂಧ-ತ್ತಿ WADA = 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ |ಸಭ್‌ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ (ಮಧುಗಿರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 412 ಕೈ ಉತ್ತರ 


_ | ಪ್ರಸ್ತುತ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಳು,ವ 
೫ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ೪ 
ಸಂ. ಣ್‌ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಅನುದಾನ ಐಜೆನ್ಸಿ 
ಅಲ್ಪಸಂಖಕ್ಕತರ ಮೊರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಸನುವ ಸಸ 
| A | | | ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ' 
| [2019-20 |ಶಾಲೆ, ಶಾ ವಂಡನಹೆಳ್ಳೆ, ಮಧುಗಿರಿ (ಹಂತ-1)ರ | 1000.00 | 1000.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ್‌ | ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಜಾವ SE A NS 
ತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ನಿವೇಶನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ | 
ಲಯ, ಮಧುಗಿರಿ. ಕ”.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. |ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಪದಲಿ ಯೇ 
2 |2019-20 3235 A AS ಇ NR 


ಜುಲೈ- 2023 


"ನಿಲಯದ ನೆಲಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


AS 


ತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ | 


ನಿವೇಶನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 


| | ರಿಲಯ, ಮಧುಗಿರಿ. ಕ”.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. |ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 
3 [2019-20 [97.82 49.45 | E, 4 ಜುಲೈ- 2023 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇಲ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಗೃಹ 
ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


1000.00 {000.00 


5 1|2021-22 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ 
ವಸತಿಖಾಲಿ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ. 
ವಸತಿಖಾಲೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 


| ಕ್‌.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. 
42.10 ಘಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


6 2021-22 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ, 
ಸ್ಠಿ.50 ps ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುಮಕೂರು. 
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Repair & Renovation 
Head of Account (2225-04-800-0-04 (015) 


oo § | _ RN J 
9]. f _ 1 Sanctioned Amount | Released Amount Balance 
K (Ne Name of the Institute. ಸ್‌ ' p Remarks 
lo. (in Lakhs) (in Lakhs) (in Lakhs) 


No Grant Sanction 


No Grant Sanction 


| 
| 


Jamiya Masjid Kodigenhali Village 
Mudugiri Taluk, Tumkuru Dist 


Work under 
progress 


9 
ho 


20.00 12.50 


fs Protection of Wadf Properties 
7; HEAD OF ACCOUNT: 2225-04-102-0-03 (059) 
Bl Sanctioned Released Sanctioned 
Jame of the Institute R k 
No. Nameoi Went (in Lakhs) (in Lakhs) (in Lakhs) pr 
2 2419-20 No Grant Sanction 
| RE: mens 
K Jamia Masjid Neralkere Madhurgiri Taluk Work 
2 | 2020-2 i 4 | 
_ 4 Tumakuru District 4 2.00 900 Completed 
ಕಿ 2021-22 , No Grant Sanction 
| 
a _ 


Chief Account Officer 
Karnataka State Board of Auggf 
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ಆನಾಸ 11 ಆನಾಸ 2023 (ಇ-ಆಫೀಸ್‌) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ :414 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ. 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ಮ್ಯವಹಾರಗಳು 
| ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ |! ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ 
ಕೂಡಿಗೇನಹಳ್ಲಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ 
| ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಲಿ ಹೊಲಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರೆಡ್ಡಿ 
| | ಪಾಛ್ಕಗಳ ಎರಡು . ಗ್ರಾಮಗಳು! 


| | ಜಯಮಂಗಲಿ ಸದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ | 
! ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕ 
ಬಂದಿದೆಯೆಳ ಮಾಹಿತಿನೀಿಡುವುದು)ು | RR | 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ | ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ | ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೃಗೊಳ್ಳುತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ 
ಹೋಗಲು ಹಾಗೂ  ಸಾರ್ವಜವಿಕರು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ/ 
ದೈನಂದಿನ ಕಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ | ಗ್ರಾಮೀಣಾಬಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಕೂದಿಗೇನಹಳ್ಳಿಗ ಹೋಗಿ ಬರಲು ರಸ್ಸೆ | ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 
ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳವಿದೆ; 
ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಲಿಸುವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
ಯಿಂದ ಬೂಚೇನಹಳ್ಳಿ -ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಹತಿರ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬ್ರಿಡ್‌ ಕಲಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 
ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೃಗೊಳ್ಲುವುದೇ? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಮಂಗಲಿ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 
ಸ್ಥಳದ ಮೇಲ್ಹಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಚೌಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ/ಕಾಸ್‌ವೇ/ಬ್ರಿಡ್ಡ4ಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಗೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ನ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ 
ಬಿಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ವಬಿಂದ ವಬೀದಾವರಿಗೆ 
ಒಳಪದಿಸಬಹುದಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು 125 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಎ೦ದು ಅಲದಾಜಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಖ್ಯತೆಗಮುಗುಣವಾಗಿ 
ಬಿಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೃಗೊಳ್ಳಲು 


ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


SUES 


(ಜಿ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ನೆ 


ಕಡತ ಸ೦ಖ್ಯೆ:M!D 28 LAQ 2022 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 415 

2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 14-02-2023 

4 ಉತರಿಸುವವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಉತ್ತರ 


~ 
ಕ 
ಅ [ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಪಿಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಪಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳೆ ಅಬಿವದಿಗೆ *ಮುಖಿಮಂತಿಗಳೆ ಅಮ. 
| ಬನಿ ಬಿ೨ Da) ನಿ ಗ್‌ [) 


ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ” ಯಡಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.114.00 ಕೋಟಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮುಖಮಂತಿಗಳ 

ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಖ್‌ = ಕ ನೌ ಂ 
ಅಮೃತ ನಪ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯಪಷ್ಯಂಶ ಭಾಷಣದ 'ಕಂಡಿಕ: 305ರಲ್ಲಿ "ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, 
ನಗರೋತ್ಥಾನ . ಅದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನು, ಕೈೆಗೆತಿಕೊಳಲು 
೨ ತಗೆ ೩ ಲ 
ತ “ರ್‌ | ರೂ.1500.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮುಂದುವರೆದು, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ 2022 ರಿಂದ ಸೆಪುಂಬರ್‌ 2022 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ರವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ 


ಸಂಬಂಧ ಬೃಹತ್‌ ಮಳ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೃಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.350.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ 

a ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಕೆಗೆತಿಕೊಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 

ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು [ವ (SN ಛ ಬ 
yy ಕಾಲುವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


Length of SWD proposed to 
be constructed 


€ 


ಲ 
ಉದೇಶಿಸಿರು 


1] 


Grants 
(In crore) 


Secondary Remarks 

drain Length 

im Km. 
107.37 | Work in 


Progress 


Primary 
drain Length 
my Ko: 


1500.00 44.830 
313,15 14.130 


Tender in 


‘| Process 
Work in 
Progress 


GL 
್ಲಿ 
9 


ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಲುವೆಗಳ 


ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇರುವ 


ಉದ್ದವನ್ನು ಅಭಿ 


ಆರಂಭವಾಗದೇ 


ಕಾಲುವೆಗಳೆಷು? 


S]. 
No 


| 


೧ 
ಖ್ಯ 


Length of SWD 


Length of SWD to 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 87 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2023 (ಇ) 


Ge Tackled tll date | be tackled 
(Mn Primary | Secondary | Primary | Secondary | Remarks 
ಫು drain drain drain drain 
Length | Length in | Length | Length in 
in Km. Km. in Km. Km. 
1500.00 7.04 | 21.24 | 37.790 86.13 | Work in 
| Progress 
313.00 | 0.00 0.00 | 14.130 23.25 | Tender in 
Process 
114.00 0.00 0.00 0.035 5.57 | Work in 
| Progress 
ಹಹ 1927.15 7.04 2 51.955 114.95 
A 


(ಬಸವರಾಜ ಬ್ಲೊಮ್ಮಾಯೆ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


EN 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


14.02.2023 
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AT 


[US VSS 


4 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ :417 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶೀ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023. 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 
ಕಸಂ ಪಕ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಸ SS ಅರ್ಕಾವತಿ 
ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಎಷ್ಟು; 
ಮನೆ / ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 


ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು; 


ಅನುಮತಿ 


ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ. 
೦ಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಕಾವತಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ರಾಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಥಣಿಸಂದ್ರ, 
ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕೂರು. 
ಕೆಂಪಾಪುರ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ನಾಗವಾರ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4000೦ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 
ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 301 ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಡಾವಣೆಯ 11 


ಉದ್ದವೆಷ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು 
ರಸೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಎಷ್ರು ಬೀದಿ 
ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಎ 


ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ; 


ವತಿಯಿಂದ 


ಜ್ತ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 
ಉದ್ದ 38.23 ಕಿಮೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ 
ವತಿಯಿಂದ 2.68 ಕಿ.ಮೀ ರಸೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಧುತ್‌ ಸ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
ಅವಶ್ಯವಿರುವ LT ವಿದ್ಧುತ್‌ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪದ 
BESCOM ಇಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಭುತ್‌ ಸಬ್‌ ಸೇಷನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 11KV ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 
ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು 
ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.490.00 


ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ BWSSB ಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 
ದಿನಾಂಕ:27/07/2022ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲ 
ರೂ.150.00 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಔWSSBಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


U NN We 


ವರಾಜ ಚೊಮ್ಮಾಯ್ಸ, 
ಮ ಮಂತ್ರಿ 


ಸಂಪರ್ಕ 


ಕೋಟಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 418 
2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-02-2023 
4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ 


ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ 
ದಟ್ಟಣೆಗೆ (ಟಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌)! | 
ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ರೂಪಿಸಲಾದ 

ಮೇಲ್ಗಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲದ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸೆಯ 
(ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ ರೋಡ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌) ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ -ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ರಸ್ಟೆಗಳ ಜಾಲದ (ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ 
ನಿಲುವೇನು; ರೋಡ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಸಕಾರಾತಕವಾಗಿದಲ್‌, ವಷ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ 
ಯನು - py NE ಅನುಷಾನ | ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ತದನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸದರಿ 
ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; ಇದರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಲಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು | 
ವೆಚ್ಚವೇನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ 
ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಏನು; (ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು). 


ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, `ಚಿಂಗಳೊರಿನ' ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೊರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲದ (ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ ರೋಡ್‌ 
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು | ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ | 
ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಯೋಜನೆ | ವತಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹಚ್ಚು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು 
ರೂಪಿಸಲಿದೆ? ಸ್ಥಳ (Road Intersection / junction) ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೀತವಾದ ಗೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ (Flyover / Underpass) 
ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ಸ್ಥಳ (Road Intersection /| 
Junction) ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ | 
ಮೇಲೇತುವೆ (Integrated Flyover) ನಿರ್ಮಾಣ | 
| ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
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ಚೆಂಗಳೊರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು 


ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಲವಾರು 
ಅಲ್ಭಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು 
(ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿ 
ಇರುವ 42 ಮೇಲ್ಲೇತುವೆಯ ಜೊತೆಗೆ 24 ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-?2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ರವರು ನೀಡುತಿದ್ದು, ಬ್ರಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು | 


ಕ್‌ 


ಸಂಖ್ಯೆ; ನಅಇ 84 ಎಂಎನ್‌ವ್ಯೈ 2023 (ಇ) NAO 


(ಬಸವರಾಜ ಮ್ಮಾಯಿ) 
ಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಪ್ರಶೆ, 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 41 8ಕ್ಕೆ 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಮೇಲೇತುವೆಗಳ ವಿವರ: 


ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಫೈಓಿವರ್‌ 

ರಿಚ್ನಂಡ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಫೈಓವರ್‌ 

ಐಟಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಫೈಓಿವರ್‌ - ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
. ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಫೈಓಿವರ್‌ (ಕ್ಲೋವರ್‌ ಎಲೆ) 
ಆನಂದನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌ - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಗೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌ - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಗಂಗಾನಗರ ಜೆಎನ್‌-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌ 
BDA jn- wಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಗೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌ 

10. ಆನಂದರಾವ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓಿವರ್‌ 

11. ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

12. ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 


13. RMV ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

14. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 
15. ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಫೈಓಿವರ್‌ 

16. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

17. ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

18. ದೊಮ್ಮಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ (ಕ್ಲೋವರ್‌ ಲೀಫ್‌) - ಒಳವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ 
19. ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

20. ಪಂತರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈಓಿವರ್‌ 

21. HSR ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೈಓಿವರ್‌ - 14 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
22.ಅಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೈಓವರ್‌ 

23. ಸರ್ಜಷುರ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

24. ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೈಓವರ್‌ 

25. ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೃಓವರ್‌ 

26. ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೈಓವರ್‌ 

27. ಕಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೈಓವರ್‌ 

28. ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್‌ ಫೈಓವರ್‌ 

29. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 


30. ಭದ್ರಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓಿವರ್‌ -ಒಆರ್‌ಆರ್‌ 


o HAAN HW pM 


2 


RW 


31. ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌-೦ಔಔ ಫೈಓವರ್‌ 


32. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ. ಫೈಓವರ್‌ - ORR 

33. ಫೈಓಿವರ್‌ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ 

34. ಫೈಓಿವರ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ 10 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ 
35, ವೆಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

36. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ನೆಯ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮೇಲ್ಲೇತುವೆ 

37. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ವೀರಣ್ಣ ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮೇಲ್ಲೇತುವೆ 

38. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಇಬಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೇತುವೆ 

39. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ನೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

40. ವೆಸ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 
41]. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಠೀರವ ಸುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 

42. ಮೇಜರ್‌ ಸಂದೀಪ್‌ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರೋಮಾ ಬೇಕರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಫೈಓವರ್‌ 


ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ: 


ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

ಕಾವೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ರಸ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 
ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ರಸ್ತೆ- ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ - ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ (ಸ್ಪತಂತ್ರ ಎಡ ತಿರುವು). 

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪ್ರವೇಶದ್ದಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ 

ಡಬ್ಬುಒಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

. WOC ರಸ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಧಿಯೇಟರ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ (ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರವೇಶ) ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 
1. ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ 

12. ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಡಿವಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

13. ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ 

14. ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ 

13, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ 

16. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ-ಒಆರ್‌ಆರ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 


17. ಹೊರಮಾವು-೦ಔRಔ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 


PAM HM PWN 


= 


18. ಸಂಜಯ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ - ORR 


19. BEL uಂಕ್ಷನ್‌-OR್ನಔ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

20. ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ 

21. ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 

22.ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ 

23. ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ 
24. ಹೆಣ್ಣೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ 


ಜಾಲಿ ಲ್ಸ 
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2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


419 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೆಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
14-02-2023 

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಅ) 


ಇ) 


ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 


ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಸಕ್ರಮೀಕರಿಸಲು ಕಾನೂನು . ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ: ಬ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ 


ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 


ಸಕ್ರಮೀಕರಣದಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಖಾತೆ 


ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ 
ಲಭಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ 


ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 


ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ; 
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ 
ಕಾನೂನು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಪಿಗೆ 


ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 


ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಸಕ್ರಮೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ 
ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ 
ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಘನ 
ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ). 


ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇತ್ಯರ್ಥ ಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 
20-04-2022 ಮತ್ತು 13-06-2022 ರಂದು 
ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು 


ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ನಅಇ 80 ಎಂಎನ್‌ ಯು 2023 


(ಬಸವರಾಜ ಔನಮ್ಮಾಯಿ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


A SECTION IVA £ಮೆಬಂದ- | 


N2LGI™™M: NG 32 COURT NO.1 
ನ್‌ SAU PERE MCE COURT SE TENET 
"_ RECORD OF PROCEEDINGS 
ceri.) for Special Leave to Appeal {C) No(s) ,956-957/2017 


(Arising out of impugned final judgment and order dated 13/12/2016 
in WP Nos.14141 & 14142/2015 passed by the High Court Of Karnataka 
At Bangalore) 


NAMMA BENGALURU FOUNDATION & ANR Petitioner (s) 
VERSUS 

‘STATE OF KARNATAKA & ORS Respondent (s) 

{With appln. for exemption from filing c/c of the impugned 

judgment) 

Date : 13/01/2017 These petitions were called on for hearing today. 

CORAM : 


HON&#39; BLE THE CHIEF JUSTICE 
HON&#39; BLE DR. JUSTICE D.Y. CHANDRACHUD 
For Petitioner(s) Dr. A.M. Singhvi,Sr.Adv. 
Mr. Sajan Poovayva,Sr.Adv. 
Mr. Manu Kulkarni,Adv, 
Mr. Vivek Jain,Adv. 
Mr. Priyadarshi Banerjee, Adv, 
Mr. Mahesh Agarwal,Adv. 
For Mr. E.C. Agrawala, Adv. 
For Respondent {s) Mr. Basavaprabhu S. Patil, Sr.Adv, 
State Mr. V.N. Raghupathy, Adv. 
Mr. Parikshit P. Angadi,Adv. 
Mr. Chinmay Deshpande, Adv. 
Mr. Anirudh Sanganeria, Adv. 
Mr. Amjad Maqgbool, Adv. 
Mr. Anand Sanjay M, Nuli,Adv. 
Mr. Dharm Singh,Adv. 
For M/s. Nuli & Nuli,Adv. 
UPON hearing the counsel the Court made the following 
ORDER 
Leave granted. 
Interim order passed by the High Court shail 
continue until further orders. 
(Sarita Purohit) (Renuka Sadana ) 
Court Master Assistant Registrar 


Sy 


ಕವಾಣಟಕ ವಿದಾವಪಬೆ 


ವಿಧಾನ ಲ ಬ ಪದ ರ ಹನಿರ 


ಶೀಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಾಿರುವ ಸೊರಬ. ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಹಾಗೂ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಹೋಬಳ ಪೇಲಿದಂತೆ, 
ದಾಮಿೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ರ ರೈತರ ಹೊಲದಗಳಗೆ 
ಹೋರುವ ರಸ ಸಗಳ ' ಅಭವೃದ್ದಿದೆ ವಿಶೇಷ 
ಅನುದಾನ ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಇರುವುದು ಪರ್ಕಾರದ ದಮವನಕ್ತ 


ಕ್ಲಂಪ್ರಕ್ಷ ೨5 ಕ&.ಮಿಂ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ 
MGNREGA ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕಹ ಒದ್ದೂಡಿಪಿ 
ರೈತರ ಹೊಲಗಆಂದ ಮಾರುಕದಟ್ಬೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಪ್ತೆ ಹಾರೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಮುದಾವ (3054) 
ಹಾಗೂ MGNREGA ಯೊಜನೆ ಬದ್ಗೂಡಿಖ 
30೦ ಜಿಮೀೀ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾವಪಭಾ ಪ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ದುಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಪಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಅಮುಷ್ಟಾವದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗದುತ್ತಿರುವುದು 
ಪರ್ಕಾರದ ದಮವಕ್ತ ಬಂವಿದೆಯೊ; 


ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಂಪ ಪಕ೯ ರಪ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಡುವ ತೀವ್ರ ಅವಶ್ಯಪತೆ ಏರುವುರು 
ಪರ್ಕಾರದ ದಮವನಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 
ಜಮೀೀದೌ 13ಲಿಂದ 1೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಂಖದಳ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಜೆಲ್ಲಿ 
ಅಬಚಾವಣೆ ಮೂಲಕ ರಪ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು 
ಕ್ರಮ ಹೈಗೊಳ್ಳಲಾರುವುದೇ? 


ಪಶಂಖೊ: ರಾಅಪ:ಆರ್‌ಆರ್‌ವಿ:ವಿಪ14೨ ಅ:ಚುರಪಸ376:2023 


ಡುಕ್ಕ'ದುರುತಾದ ಪಕ್ನ್‌ ಪಂಷ್ಕೆ T4ವ 


ಪ್ರೀ. ಕ ರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ಪೊರ) 


ರರ ಶರತ 


ಬಂದಿದ. 


ಪ್ರತಿ ವಿಧಾವಪಭಾ ಪ್ಲೇತ್ರಕ್ಷ ಎರ ಕ&.ಮೀ.ವಂಡೆ 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಖಬMದGNREGA ಯೊೋಬನೆ 
ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗೂಡಿಪಿ, ಠೌ ವಿಸ್ತುತ ಯೋಜವಾ 
ವರವಿಗೆ ವಬಾರ್ಡ್‌ ಪಂಸಪೆಯಿಂದ 
ಅಮಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು 
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಮುಷ್ಠಾನದೊಆಸಪಲು ಕ್ರಮ 
ವಹಿಪಲಾದುವುದು. 

ಇಲಾಖೆಯ ಅಮಬದಬಾವ (3054) ಹಾದೂ 
MGNREGA ಯೊಜನೆ ಒಗ್ಗ್ದೂಡಿಖ 30 ಕಿಮಿ 
ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ದುವಿ 
ನಿದಧಿಪಡಿಪಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಶ್ರಿಯಾಯೋಜನೆದೆ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯುತಿ ಮುಖ್ಯ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾಲಿರಆ  ಅಮಮೋದನವ 
ವಂತರ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಅಮುಷ್ಣಾವ 
ಗೊಆಪಲು ಶ್ರಮವಹಿಪಲಾಗುವುದು. 


ಲಕ್ನದಳಲ್ತ ಎರಡು ಪದರ ಬಲ್ಲಿ ಅಚಾವಣೆ 
ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲು 
ತ್ರಮವಹಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 420 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪ್ರೀ ವೆಂಕಟಿರಮಣಾಯ್ಯ.ಟಿ 
(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ವೀರಿನ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ! 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆಯೇ; (ವಿವರ | ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 
ನೀಡುವುದು) 


ಅ) | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 


ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ' 


ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗುರುತ್ವ ಫೀಡರ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆ೦ಂಬರ್‌-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಾಗುವುದು? ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಮತೋಲನ 
ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ 
ಮತ್ತು 22.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್‌! 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ 24 
' ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಂದುವರೆದು ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ 

| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ 
'ಪ್ರಶ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣಾ. 


| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ' 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಂಇ 1 ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2023 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 
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ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ.ಟಿ 


(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) ಇವರ ಚುಕೆ, ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯ:420ಕೆ ಅನುಬಂಧ. 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗುರುತ್ವ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಮುಖ್ಯ 
ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:258.570 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗುರುತ್ವ 
ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ 1.826 ಟಿ.ಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ವೀರು ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 86 ಕೆರೆಗಳು, ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 14 ಕರೆಗಳು, ಕೂರಟಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5 ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು 107 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಶತ 50 
ಮೀರದಂತೆ ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಫೀಡರ್‌ನ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 81.60 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 27.411 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಹೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, 
ಈ ಪೈಕಿ 25.053 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 


ಗುರುತ್ತ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ: ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 2.25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುತ್ತಿದ್ದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪುಕಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್‌ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ-5 
ನಂತರದ 22.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 
ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ-5 ನಂತರದ 
22.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 86 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2023 (೪) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


|. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; : 422 

2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ, ಟಿ. 

3, ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 14-02-2023 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ಲೆ ಉತ್ತರ 
ಅ 
| ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ಸಂಸ್ಕರಣದ ನೀರನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ; MID 26 LAQ 2023. 


ಸಹಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರೆಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ | 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: M1D/87/L1S/2020 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು | ದಿನಾಂಕ:22/02/2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು | ರೂ.865.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು 


ದಿನಾ೦ಕ:17.03.2022 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವೃಷಭಾವತಿ 
ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 243 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ 
ನೀರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 97 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಚಲಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 


ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು Technical Appraisal Committee ಮತ್ತು Ste 


pre tender scrutiny committee ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ, ತೀರುವಳಿ 
ಮ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಪಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


i ೧ 


ಪ್ರಸುತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹ 
| 
| 


fi ts A 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸವ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಿ "ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿದಾನಸಭೆ 
(15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ) 


ಚುಕೆೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತರಿಸುವವರು 


123 
ಶ್ರೀ ಚೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಕಡೂರು) 


14-02-2023 
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು 


ಖ್ರಿಶ್ಲು 


ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ 
ಮಾನವ ಪ್ರಾಣ-ಹಾಖಿ, ಶಾಶ್ವತ/ಭಾಗಶಃ 
ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ, 

ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಲಿ-ಪಾಸ್ಲಿ 
ನಷ್ಠ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಇತ್ತೀಚಿನ 
ಸುತೋಲೆ ಅಧವಾ ಆದೇಶದ 
ಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು) 


ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, | 


Ka ಉತರ 


ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ 
ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಠ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ೦ಖ್ಯೆ; : 
ಅಪಜೀ 143 ಏಪ್‌ಡಬ್ಲೂ್ಯೂಎಲ್‌ 2010 ದಿನಾ೦ಕ:30.04.2011 ಮತ್ತು 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 98 ಎಫ್‌ಡಬ್ಬ್ಯ್ಯೂಜಬಲ್‌ 2020 
ದಿನಾ೦ಕ: 02.01.2021 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು | 
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಳಕಂ೦ಡಂತೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ:- | 


1 ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರಣ್ಯ | 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ವ್ಯಕಿಯು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಂದ /ವನ್ಯ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ 


ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ಬದ್ದ 
ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧವನ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


2. ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ | 
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ 
ಚಿಕಿತ್ಸ ತಜರು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಟ್ಟಿದ 
ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ 
(Permanent Disability Woಟಾಗಿದೆ ಅಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


3. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗೂವ ಆಸ್ಲಿ ಅಲದರೆ 
ಮನೆಗಳು, ಶೆಡ್ಡುಗಳು, ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಗಳು, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಗಳು, 
ಬೇಲಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುಗುವುದು. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 114 ಎಫ್‌ಡಬ್ಲೂ್ಯೂಬಲ್‌ 
2022 ದಿನಾಂಕ:15.12.2022 ರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಭಾಗಶಃ 
ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 
ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಫು 


(ಆ) | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೆ | 


(ಇ) | ಮೇಲಿನಂತೆ 


(ಉ) 


ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿ/ಹಾವಳಿಯೆಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂನವ 
ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, 
ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂ೦ಗವಿಕಲತೆಗಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 
ಧಯಾತಕ ಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.40೦೦೦/- ಗಳ 
ಮಾಸಾಶಾನವನ್ನು 05 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಚಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಂತೆ 


ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ 
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಬೆ; 
(ಪ್ರಕರಣವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ 
ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 
' ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು 
| ವಳ೦ಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; 
ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ 
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ 
ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ, ಶಾಶ್ವತ / 
ಭಾಗಶ: ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ , ಗಾಯಗೊಂಡವಣಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು 
ದಯಾತಕ ಧನ ಪಾಪತಿಸಿದ ಹಾಗೂ 2022-23 ನೇ ಸಾಣಿ; 
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಮುಬಂಧ -2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವ 
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ವಿಳ೦ಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಖ್ಲಿಸೆಲು 


| ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ; (ಮಹಿತಿ 
ನೇಡುವುದು) 


ಮೇಲಿನಂತೆ 

ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಅಥಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ  ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ: 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದೇ; ಈ ಕುರಿತು 
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು?(ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 09 ಎಫ್‌ಡ'ಬ್ಲ್ಯ್ಯೂಎಲ್‌ 2023 


3, adnಳod 3 
ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿ೦ದ KN 


ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಾಳ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರೂರೆಕ 
ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ €೨ಗ.ಕ್ಕೆ 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಬಂಳಿಗೊಳಗಾದ 
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗಧಿತ 


ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ 
ಕ್ರಮಕ್ಯಗೊಳ್ಳಲಾಗು ತ್ತಿದೆ. 
ಸ್‌ 
(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


0 ಫಿ pS sy [a ನ್‌ ಮ 
ವಿಷಯ: ವನ್ಯಪ್ರಾಣಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ-ಪಾಣ ಹಾ, 
ಳಳ ಮ 
ಶಾತ್ಸ.ತೆ ಅಲ್ರನುವಿಕ ಲತ, ಇನಾಗಶಃ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, 


ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ, ಆಸ್ಲಿ-ವಾಸ್ಲಿ ನಷ್ಠ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪಾಬತಿಸುತ್ತಿ ರುವ 
= ವಾ “ಹರಿಹಾರ-ದನದನ್ನೂ y ಹದಿ ಸದಿ. ಸುನಿಣನಿ ಈ 3 — 


J 


ಹಓಿದಲಾಗಿದೆ: (1 ಸರ್ನಾಬೆಯ ಅದೇಶ ಸಎಖ್ಮಿಂಂಪಜಿ-143-ಎಫ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ ಎೀ್‌-2010, 

ದಿವಾ೦ಕ: 50/04/2011 ಮತ್ತು 03/08/2011. 

(2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೇ ಅಪಜೀ 130 ಎಪಫ್‌ಡಬ್ಲೂ ಸ 2016, 
STOTT ON LO TE 

(3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಲಖ್ಯೆೇಅಪಜೀ 61 pens ೨೦18, ಬೆ೦ಂಗಳೂದು, 
ದಿವೂ೦ಕ:16/10/2018. 

(4) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 66 ಎಫ್‌ಡಬ್ಲೂ್ಯೂಬಲ್‌ 2019, 
ದಿಖಂ೦8.01/01/2020 
) ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣಣ್ಯ್ಣಿ ಸ೦ರಕ್ಷಣಾದಿಕಿಂಬಿ (ವವ್ಯಜೀಲಿ) ಬೆ೦ಗಳೂರು 


ಣ್ಲಾವಿದಿ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆೇಪ್ರಮುಲಅಸ೦(ವಜೀ Ye ETE 31/2011-12 
KKK 

ಣೆ 

ಪ್ರಸಾವನೆ: 


2. bE W 1. PN ೪ ; TE ad “A pe rH: ನ್‌ 
aE ಓವಿ Sed AOD: (1 DOT (HW AON ASO HANG) 


ps poe ವ ಸ ಳು ಸಾ pe ನತ ಸ vx ತಣ; ” 
ನಾಣಿ ನವ ವ್ರ ಇ ನಾಳ” em ಗ ರಾಶ, ಟೀವಿ TOTS. ಶನಿ: 


es ಈ _ A me MS ಎ ‘A ಸ ಸಹ 
© HAS ry; C: 13, ANY FC Der ೪ ಸಗಳ [EN Yee ANT }, € ee? pa! Ve na \. f° 
| fg NE PR Cnt RR 9. ಎ ಫಿ 
ಗಾಯಗೊಲಡಚವಬಿಗೆ ಬಿಡ ಗುತ್ತಿ ಯುವ ಖರಿಕೂರದಯ ಬ್ರೈನಿರಲುಗಳಗಿ ಬ ನಡಸಿ Ce 


(2 
ಕ 
ಸಿ 

(ವಃ 
ಖಿ 
po 
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I 
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Wo) 
¥ 


ಪನೀಪಿತಿ ಸವಿತ್ಲಿಲತರ ಸ ತಕ ವದಚನ್ಸು ಕಾಲರ 


ಕೊರಡಿಸಬಾಗಿದೆ. 


ಮೇಲೆ ಕುಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6) ರ ಪ್ರದಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
(ವನ್ಯಜೀವಿ) ರವರ ಪ್ರಸ್ಲಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು 2022-23ನೇ ಸಾಲವ 
EROS ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡದ ಅಧಿಬೇಶನದಲ್ಲಿ ದಿನಾ೦ಕ:21/09/2022 ರಂದು 
ವನ್ಯಪ್ಯಾಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧಿನಪಷ್ಟು. ದುಷ್ಯನಿಯ್ವ ಮಾಡುವುದಾಗಿ 
ಘೋಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಧನಬನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು 
ಹೋರಿರುತಾರದೆ. | | 


ಮಿ 


ಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀವಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ 
ಘಂ 


ಪ್ರಸ್ಲಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವನ್ಯ ನ್ರಾಣಿಗಳ 
ದಾಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ, ಶಾಶ್ವಕ ಅಲಗವಿಕಲತೆ, ಬಾಗ 


ಅುತ್ವತ ಅಲಗವಿಕೆಲತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ, ಆಸ್ತಿ-ಪೂಸ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಪುಕ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ 


KN ಸ “NY 5; pe pa Td ಸಗ —d “ಮ A ಥಾ Re NN 
ಸಂದಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ವೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಭನ ಮತ್ತು ಮಾಶಾಸಿನಿ ಧಿನಿಬನ್ನು 


ಇ Pa 7 ೨ ಸಲೆ ಎ ಬ್ದಿ ಜಿ [ot ; - ಲ, 2 
ಪನಿಷ್ಟ್ನದಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಆಬಿ ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನ ವೆ ಹಿ ರಾಷ್‌ Ne 
| ಇಪ dl ಸ 
ರ ; 5 ವಿಗಧಿಪದಿಸಲಾರ 
ಪ್ರ.ಸಂ! ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ Mo | 
| ಮೇಗೆ ತ್ಮಳೆ ಹ 
| : 
‘3 ಹ fhe — ಬಾ ——————— SN Eu ase ee y 
(೨ 4 FE ಬನದ ಲಉಲಟಾಗುಕ್‌ ದೊ TL 4! 
| He } ” Pel j i ಹ fi ಹು; 
i iD N ಆಪೆ-ಯೆವ್ರಿ; i ರಲ ಗ ಪ್ರಕರ ದಣಗೆಳು TURE ೨೨೦ರ ದಿಮೈಿದ. ಸ Ms 
\ { ಬ * 
| Wn ಲಲ) | 
a SRT ರಾ ಜೆ A ಜ್‌ ಸ p MS PES | 
| 2 ಡುಪ್ರಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾ ಜ್ವತೆ ರೂ.10.00 ಲ 
| Zoey Fy 2.5.00 ರ | ಈ R yy 
ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು | (ಹುತ್ತು ಲಕ್ಷ 
K (ಐದು ಫ್ಲ್ರು್ರಸ (: ೧ತಎಯ) \ pe ಖ್ಯ: 
ನ ಜು ನಾಯಿ ) 
GDN 'ಲಾಟಿವೆಃ ]೦ಲಿವಿ ಉಲಿ ಬಿವಿ ಬುಲಿ ಗಲೇ 0.2.50 BT ದೂ. 00 | 
| | ್ಸ 
» A ನ್‌ (+ Re . ನ ಸ್‌ i; 81 «| 
| ಶಂಕ ಖ್ಹಶ ಅಂಗವಿಕಲಸೆ ಪ್ರಕಿಟಣಾಗಳು (ಬಿರಡೆ ಮ pi ಹ (೫ % 
|ಸವೀವಿಲ Odo 5) NON 0೦೨) | 
{ ೫ ; \ ) ; pT pA PN Mh ಾಃ ls | 
ಕ TRON APO Ne ೧ಬಗೊ೦ಟ pe 165.030, 0೧0; | 
| i 
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ವ್ಯತ್ಸಿಗೆ ಗರಿಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಎಮಿಲಿ ಲೆ, 
ರೂಪಂಲ)) 
೧ ಣಾಡಾನೆ ಬಾಳೆ ಫಿಯಿಲದ ಉಲಟಾದ ಆಸ್ತಿ ಸಷ ದೂ. 10,000/- 


ರೂಪಾಯಿ) ded 
KE pr ಇ: ವ ಪ್ರಾಣಿ। re3 ಕ್‌ ಲಿ ರೂಂ 2000/ A | ನಗರಿ a 


ee ಲ ಬಾದರ್‌ ಗ ಬಾವಾ ಅಟ ಕಾಕಾ ನ ಅಲಾ ದಾಟ ಮಾರಾ ಲ ಮಾ ಆಡ ಬಾ 


¥ \ \ LU 
ಉಅಲವಿಳಿಯಿಲದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ- ಸ (ಎಲಲಿ ಸಾವಿರ 


| I ಸಹ ದೆಂಗ) ಮೃ ಷಿ ವಾ್‌ ಕ್ತಿಗಳ [e) ನಾಂ 
Dah LUTE IL ್ಭ 


[os 


| [ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮ | 
| ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ | | 
| ರೀಚು ತಿಲ ಮೀಯಾತಕೆ ಧನದ. ಬೊತೆಗೆ | 
| ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಂತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ | | | 
| 1 


ಓರನೂಸಾಖವ | 


ಆಯಿ 


ಈ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಣ 
ಓದಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತು 
ನಿಬ೦ಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಯು ತ್ತವೆ. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 696 ವೆಚ್ಚ 5/2023, 
TT ಬಿನಾ೦ಕ:14/12/2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಹಮತಿಯನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
| | 


J NA Ca a kL 


ಸ 


(ಶಕದ ಬುಷ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಂಲರ್ಯದರ್ಶಿ-2 
yr ವರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ನ ಇಲಾಖೆ 


s-bl 
ಇವರಿಗ, 


ಸ೦ಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯಪತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಜ್ನ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಆದೇಶದ 5೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಣ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲಟೇಶ್ಸರಲ, ಬೆಲಗಳೂರು-560003 
ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 250 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ, ಜಿಳವಿಖದಿಸ್ಸಿತಿ ಮತ್ತು ಬದಿಸರ ಇಲಾಖ, 1432, 
4ನ ಮಯಡಿ, ಬಹುಮಿಬದಿಗಳ ಕಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ Nae ಕೋರಿದೆ. 


ಕ 


ಪ್ರತಿಗಳು: 


|. ಪ್ರದಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಲರಲು, (ಟೆಜ್ಜಿಪತ್ರ / ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ) ರಿರ್ನೂಟಿಕ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


2. ಪ್ರಿಭಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಹಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ ಪಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು), 
ಅರಕ್ಯಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 560003. 

3. ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಅರಣ್ಯಭವನ, 18ನೇ 
ಕ್ರಾಸ್‌, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 560003. | 

4. ಎಲ್ಲಾ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಮುಖ್ಯ ಅರಲ್ಯೂ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ / ವನ್ಯಜೀವಿ) / ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮುಖಎಲತದ) 

5. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚಿ-5), ವಿಧಾನಸೌದ., 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

7. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


- 
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rile No. FEE/T4/FWL/2022-FEkE SEU A-FUORES! DEPARIMEN| SEU (Computer No. 8664/4) 
176968/2022/FEE-SECTION A 


pe 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಇ-ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಹಜಿಕ 114 ಎಪ್‌ ಡಬೂ್ಲೂಬಲ್‌ 2022 ಕರ್ನೂಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜಿ ವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿವನಾ೦ಕ:16-12-2022. 


pr ಮ್‌ § ನಾನಕ್‌ - cassis 7 


ಸಕಾರದ ಆಯೇಶ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಅಬಜಿೀ 114 ಎಐಫ್‌ಡಬುೂ್ಯ್ಯೂಬಲ್‌ 2022. 
ದಿಸಂ೦ಕ:15-12-2022ರ ಆದೇಶ ಭೂಗದ ಕೂೋಷ್ಣಕದಲ್ಲಿನ ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (8) ರಲ್ಲಿನ ಕಲಂ (4) 
ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮಾಸಾಶನ ರೂ. 4200/- (ಉದು ಸಾವಿರ SES ಎಂಬುದರ 
ಬದಲಾಗಿ "ರೂ. 4,000/- (ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ)” ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಕನಿರ್ನ್ದಟಿಕ ರೂಜ್ಞಪೂಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 


hoe 
(ಶಂಕರ ಐಎಸ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 
ಎ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತು, ಜೀವಿಶಾಸ್ಪ ಇಲಾಖೆ 


ವರಿಗೆ lak 
ಇ ; 


ಸಿ೦ಂಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಆದೇಶದ 500 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ 
ಸಿ೦ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ), ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003 
ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 250 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ೫4432, 
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. 


ಪ್ರತಿಗಳು: 


ಸ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ / ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ) ಕರ್ನಾಟಕ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು), 
ಅರಣ್ಯಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 560003. 


| 3 ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೂಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ), ಅರಣ್ಯಭವನ, 18ನೇ 
)ಿಸ್‌, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 560003. 
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| ಅನುಬಂಧ & ಮ 


ತೆಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ! ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ,/ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲತೆ/! ಮಾನವ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿನಷ್ಠ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಪಾವತಿಸಿದ ದಯಾತ್ಮಕ ಧನ ವಿವರ 
——————— 

ಮಾಸವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ! ಶಾಶ್ವೆತ | ಪರಿಹಾರ" ಧನ 
ಅಲಗೆವಿಕಲತೆ,/ಭಾಗೆಲಃ ವಿತರಣೆ ಯಾಗಿರುವ 
ಅಲಗವಿಕಲತೆ! ಮಾಸವ ಮಾಡಿರುವ ಪೃಕರಣಗಳ 

ಗಾಯ / ಮಾಸಾಶನ ಹಾಗ ಪ್ರಕರಣಗಳ [ಪರಿಹಾರ ಧನದ 

ಆಸ್ತಿಸಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೆಂಖ್ಯೆ 


ವಿತರಣ ವಿತದಣಿಗೆ 
ಬಾಳಿ ಇರುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ , 


ಪೆರಿಜಾರ 


ಪರಿಹಾರ ಧನ 
ವಿತದೆಣಿ 


ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು 
ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಳೆ, 
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ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


: 42 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಕಡೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾ೦ಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
Wi ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 
' ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ 
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ | 
ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿ ನೇರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
| ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತದೆ; 3 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡವುದು; 
ಆ) ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ; ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎನಬಿಯಮಗಳ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು; 


ಇ) ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 
| ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ 
| ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಹೋಷಣೆ ಕುರಿತು 
ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಮತ್ತು ಮೌಳರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 
ವಿಯಮಗಳಿದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು; 


ವಿಯಮಗಳ | 


ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ಮಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ | 


[| 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇಬೆಗಳಲ್ಲನ' 
ಹುಡ್ಮೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ 
ಗುಂಪು ಎ, ಬಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ 
ನೌಕರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಗರೀತ ಸೇವಾ 


(ಪರಿವೀಕ್ಷಣ) ನಿಯಮಗಳು, 
1977ರನ್ನಯವೇ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ 
ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಸೂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ | 
ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ 
ಪೂರ್ಬ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು 


ರಾವ ಇಲಾಖೆಯು ಮವಿಯಮಗಳನ್ನು 
ರೂಪಿಸುತ್ತ ದೆ: ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ ಸುಭಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಮರು 
( ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುಡದೇ; ರೂಪಿಸಿ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ 
ಇಲಾಖೆಗಳು. ಯಾವುವು; (ಮಾಯಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) SAS 


ಈ) ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 


ಸಿ| ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ರಾಜ್ಯ ಪಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಹುದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ 
ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ 
ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಲಾಖೆ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು) ವಿಭಾಗವೇ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ Wuetd 


ಉ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ | 


ಜೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು | 


ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ | 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 


ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಖಾಯಂ | 


ಅವಕಾಶಃಿದೆಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ 
ನಿಲುವೇನು? ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 38 ಸೇನೆನಿ 2023 
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Wy S AD 
(ಬಸವರಾಜ ಟೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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KARNATAKA CIVIL SERVICES 
(PROBATION) RULES, 1977 
NOTIFICATION 
No. DPAR 57 SRR 75, dated 25th June 1977 


in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, 
the Governor of Karnataka hereby makes the following rules, namely:- 


1, Title and Commencement hese 3s maybe callec oka Givi 
(Probation) Rules, 1977. p 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. 
2. Definition.- in these rules, unless the context otherwise requires, - 

(1) "appointed on probation” means appointed on trial. 

(2) "probationer" means a Government servant on probation. 


3, Period of Probation.- The period of probation shall be as may be provided for in the rules 
of recruitment specially made for any service or post, which shall not be less than two years, 
excluding the period i any, during which the probationer was on extraordinary leave. 


4. Extension or reduction of period of probation- (1) The period of probation may, for 
reason to be recorded, in writing, be extended- 


(1) by the Governor or the Government by such period as he or it deems fit: 
¥ y p 


(il) by any other appointing authority by such period not exceeding half the prescribed period of 
probation; 


Provided that if within the prescribed or extended period of probation, a probationer has 
appeared for any examinations or tests required to be passed during the period of probation and 
the results thereof are not known before the expiry of such period, then the period of probation shall 
be deemed fo have been extended until the publication of the results of such examinations or tests 
or of the first of them in which he fails to pass. 


(2) The Govermment may, by order, reduce the period of probation of a probationer by such 
period not exceeding the period during which he discharged the duties of the post to which he was 
appointed or of a post the duties of which are in the opinion of ihe Government, similar [and] 
equivalent to those of such post. 


5. Declaration of satisfactory comipletion of probation etc.,-{1)Atthe end of the prescribed 
or as the case may be the reduced or extended period of probation the appointing authority shall 
~onsider the suitability of the probationer te huld the post to which he was appointed, and- 


(a) if it decides that the probationer is suitable to hoid the post to which he was appointed and 
has passed the special examinations or test, if any, required to be passed during the period of 
probation it shall, as soon as possible, issue an order declaring the probationer to have satisfactorily 
completed his probation and such an order shall have effect from the date of expiry of the prescribed, 
reduced or extended period of probation: 


(b) Hf the appointing authority decides that the probationer is not suitable to hold the post to 
which he was appointed or has not passed the special examinations or special tests. ff any, 


RY MTS PM NN ಮ 
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1. Substituted vide Notification No. DPAR 16 SRR 88(3) dated 15-8-1989, Gazette Dated 20-4-1989. 
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required to be passed during the period of probation, it shall, unless the period of probation is 
extended under rule 4, by order, discharge him from service. | ಲ 


(2) A probationer shall not be considered fo have satisfactorily completed the probation unless 
a specific order to that effect is passed. Any delay in the issue of an order under sub-rule (1) shall 
not entitle the probationer to be deemed to have satisfactorily completed his probation. 


Note.- In this rule and rule 6 ‘discharge: in the case of a probationer appointed from another service 
or post, means reversion to that service or post. 


6. Discharge of a probationer during the period of probation.- (1) Notwithstanding anything 
in rule 5, the appointing authority may, at any time during the period of probation, discharge from 
service a probationer on grounds arising out of the condtions, if any, imposed by the rules or in the 
order of appointment, or an account of his unsuitability for the service of post; but the order of 
discharge except when passed by the Government shall ‘not be given effect to till it has been 
submitted to and confirmed by the next higher authority. | 


(2) An order discharging a probationer under this rule shall indicate the grounds for the discharge 
but no formal proceedings under the Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) 
Rules, 1957, shall be necessary. 


7. Termination for misconduct.- No order terminating the services of a probationer, whether 
during or at the end of the period of probation for any misconduct, shall be passed except in 
accordance with the Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957. 


ಮ 


8. Appeal.- No appeal shall lie against an order discharging a probationer under rule 5 or rule 
6. 


3. Confirmation.- Subject to sub-rule (4) of rule 19 of the Karnataka State Civil Serices (General 
Recruitment) Rules, 1977, a probationer who has been declared to have satisfactorily completed 
his probation shall be confirmed at the earliest opportunity in any substantive vacancy which may 
exist or arise; 


Provided that where more than one approved probationer is available for such confirmation. 
the senior-most approved probationer on the date of vacancy shall be confirmed. 


10. Increment and Pay.- (1) A probationer appointed at the initial or higher stage of a time scale 
may draw the increment that fall due during the prescribed ‘{........... increments after the expiry 
of such period unless and until he is declared to have satisfactorily completed his probation. 


11. Probation where validity of appointment is questioned.- Notwithstanding anything 
contained in the preceding rules, where the validity of the appointment of any person as probationer 
is questioned in any legal proceeding before a Court of law [and where interim orders barring the 
declaration of satisfactory completion of the period of probation has been ordered by such court of 
law] the period of probation of such person shall continue until the final disposal of such proceedings, 
and pending such disposal, the appointing authority may, if it is satisfied that the probationer has 
satisfactorily completed the prescribed or extended period of probation direct that the probationer 
shall be entitled to draw increment in the scale of pay of the post held by such probationer from 
such date as may be specified in such direction and increments shall subject to the other provisions 
governing the drawal of increments applicable to Government servants generally, be drawn by 
such probationer accordingly. 


ರಾಗಾ ಗ ಟಿ 


1. Omitted vide Notification Na, DPAR 65 SSR 78 dated 18-4-1980 Gazette dated 1-5-1980. 
2. Inserted vide Notification No. DPAR 15 SRR 85, dated 31-12-1985 Gazetted dated 16-1-1986. 
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Provided that Were RO SUE IAtErIN order Hae Deen ordered if SOC DOCCSUNGS, IS 
appointing authority may, if it is satisfied that the probationer has Sal SAO completed the 
prescribed or extended penಂರ of ಗ tion, declare by order tha { ihe probationer has salls sfactorily 
completed his probation, subject to the final decision in such proceedings. 


12. Repeal.- {1} The Karnataka Government Servants Probation Rules, 1927 are hereby 
repealed: 


Provided that the said repeal shall not affect the previous operation of the 8 said rues OF 
anything duly done or suffered thereunder. oraffecl any right, lab lity of ‘obligation ೩ಂಡಟredೆ, accrued 
or incurred under the said rules, 


(2) Any reference in any rule oF order to the rules repealed by sub-rule {1) shall be construed as 
2 reference to these rules. 


j proces Ings Ct SIRI ಸ I RN ಳ್‌ ಸ py ಇ 
date of commencement of these rules sh all be continued and 4 dispose ೧! ಗ ಗ Wy ih 
provisions of these rules. 


By Order and in the name of the Govemor of Karnataka. 


(M.P. JOSH 
೨೯೮ etary to Government 
Cab inet Affairs and Department of 
ol and Administrative Reforms 
(Service Rules). 


KARNATAKA CIVIL SBINICES (FROST iON) RULES» 1979 


10. Increment and pay .- - (1) A probationer appointed at iwutial 
or higher slags of a time scale may draw the increment that fall due 
during the prescribed SS ¥ period of Seo he shali not 
huwever, Faw ANY increments after {ne expuYy of such period unless and 
unul he is declared 10 Have sgtustactoriy Comp leted iis probaLon. 


(2) When a pr cbalioner is deciared to have satisfactorily completed 
his probation lv shall draw, as from the date such order takes effect, the 
pav ಬ woulu have drawn had he been allowed the increments for the 

whols of his service from the date of his appointment on probation. 


RNI No. KARBIL/2001/47147 


ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಿ 


ಭಾರ-ಳA ಖಿಂರಟೂರು, ಹೋಮವಾದ, ಜುಲ್ವೆ ೧, ೨೦೧೯ (ಅಪಾಢ ೧೦, ಶಹ ವರ್ಷ ೧೯೪೦) ಪಂ. ೫೪೮ 
Part IVA | Bengaluru, Monday, July 1, 2019 (Ashada 10, Shaka Varsha 1940) 


PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS SECRETARIAT 
NOTIFICATION 
No. DPAR 307 SRR 2018, Bengaluru, Dated: 01.07.2019 


Whereas the draft of the Karnataka Civil Services (Probation) (Amendment) Rules, 2019, 
was published as required by clause (a) of sub-section (2) of Section 3 read with Section 8 of the 
Karmataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of 1990) in Notification No. DPAR 307 
SRR 2018, dated: 24.5.2019 in Part IV-A (No. 407) of the Karnataka Gazette Extraordinary dated: 
24.5.2019 inviting objectons and suggestions from all persons likely to be affected thereby within 
fifteen days from the date of publcaton of the draft in the Official Gazette. 


Whereas, the said Gazette was made available to the public on"24.5.201%: 


And whereas, no objections and suggestions have been received in this behalf by the state 
Government. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with 
Section 8 of the Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of 1990), the 
Government of Karnataka hereby makes the following rules, namely 


RULES 


1. Title and Commencement:- (1) These rules may be called the Karnataka Civik-Services- 
(Probation) (Amendment) Rules, 2019. 


(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Amendment of Rule 4:- In the Karnataka Civil Services (Probation) Rules, 1977, in rule 
4, in sub-rule (1), in clause (11), for the words “half the prescribed period of probation”, the words; 
“five years” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Karnataka 


GAYATHRI M.R. 
Under Secretary to Government 
Department of Personnel and Administrative 
Reforms (Service Rules-1) 


ಸರ್ಕಾಲಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ವಿಕಾಪ ಪೌಧ ಪಟಪ, ಬೆಂಗಚೂರು. (ಪ7) ಪ್ರತಿಡಟು: 500 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 125 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬೆಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ 14.02.2023 
4. ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
1 ಅಟಲ್‌ ಬೂಜ ಭೂಜ ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:30.11.2022 3 
| [58ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ | ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನ vgn 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪಾಲುದಾರ | ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ 
| ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ | ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶದ ನ2ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ | ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮ ಬಂಧ-1 ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ದಿನಾ೦ಕ:30.11.2022 ರಂದು | SPMY ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ: | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಪಾಲುದಾರ 
| ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ | ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
| ನೀಡುವುದು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಿಯಾ | ಕಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತದೆ. 
| ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಇದುವದೆಗೆ 
| ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು, 
ಡಿ.ವಿ.ಎ೦.ಯು ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎ೦.ಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
| ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 
2 | ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಅಟಲ್‌  ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ 


'ಡಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು ' ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌.ಮಿ.ಎಂ೦.ಯು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುತಿರುವುದು 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಮಾಹಿತಿ 
| ನೀಡುವುದು) 
| 
| 
| 
| 


ಮಾರ್ಗಸೂಜಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಲುದಾರ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ | 
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಕೈಗೊಂಡ ಬೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಗೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ 


2L 


ಸದರಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಪ್ರೋೋತ್ಸಾಹಧನವಾಗಿ ಅಟಲ್‌ ಭಬೂಜಲ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. | 
ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ಭರಿಸಿದ ಮೆಚ್ಚದ ವಿವರವನ್ನು 


[2K 


| 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ 
ಯೋಜನೆ ಅಮುಷ್ಠ್ಮಾನಕ್ಕೆ 
ಸಿ೦ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಮತ್ತು 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 
ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಮಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು; 
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಒಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಡಿ ಪಾಲುದಾರ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 8333.62 ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ನೀಕೃತವಾಗಿರುವ 
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 


ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಲಾದ ಜಲ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು 
ಬಂದಿರುವ ಬೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 
ಪುಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಮಿತಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವೀರಿನ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತವಾಗಿರುತದೆ. 
ಇಲಾಖಾವಾರು ಸ೦ಪೂರ್ಣ | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು? ಒಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ2ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಕ್ಯೂ2023 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂಮ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


—Hpoeytun - o/ 


ವಿ 


Fe 
ಇ 


ತರ್ನ್ಪಾಟಿತ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವದಿ ಲಾಖಿ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಿಕ, 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ 


ವಷಯ: ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ರೇಷ್ಟೇ 
ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


KKEK 


ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೆ, 


ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇ೦ದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಜಿವಾಲಯರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:-40012/1/2018-GW-Part-2, 
ದಿಸಾ೦ಕ್‌:06-01-2020 ರನ್ನಯ ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಅತೀ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 41 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1199 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ. 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಜಿವಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿ ರೂ.120152 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.194451 ಕೋಟಿಗಳು ಸಾ೦ಸ್ಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ರೂ.1007.01 ಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಪಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ವಶಂ್ಯಾ೦8ನ Program for Result (PforR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣಾ ಸೂಚ್ಯಾ೦ಕಗಳನ್ನು (Disbursement Linked 
|ndicators) ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ರೂ.107.01ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೀರಿನ 
ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ವೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ 
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ! ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತಾರೆ. 


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಪತ್ರ 
Ao: T-81011/38/2022 —- ATAL jJAL SECT ION-MOWR/1359-65 Dಿನಾ೦ಕ:07.11.2022ರ 
ಪತ್ರದನ್ನಯ Regarding the utilization of incentive money allocated participating States under 
Atal Bhujal Yojana it has been observed that despite having approval from respective State 
Level Inter Departmental Committees HSC, SPMUs are not moving ahead in taking of 
activities planned from the overall incentive money which is allocated to them. It delays the 
process of utilization of the incentive fund, since SPMUSs start the activities only after getting 


the funds it defeats the overall purpose of getting necessary approval from SISC beforehand 
for the entire incentive money. 


ಪಿ 


In view of the above all SPMUs are requested to start the activities for at least 50% of 
the total incentive amount tentatively allocated to them under Atal Bhujal Yojana and share 
the details with the NPMU at the earliest the expenditure on these activities can be taken up 
as and when the Incentive money is release from Government of India, “states have already 
been instructed to take up activities related ‘to at least 50% of the total incentive plan 
approved by the respective SISCs® ಹಾಗೂ ದಿಪಾಂಕ:29.11.2022 ರಂದು ಜಂಟಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ . 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರೂ.1007. 
ಕೋಟಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ 
ಚಟುವಟಿಗಳನ್ನು (Nnಂvative Works/Activities) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅಂತರ್ಜಲ ಮಿತಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2022-23 ರಿಂದ 2024-25 ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೇಷ್ಠೇ ಇಲಾಖೆಯ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯೋಜನೆ/ಪಿಎಸ್‌3/ATAL-)AL/86/2019-20, ದಿನಾ೦ಕ:07-09-2022 ರಲ್ಲಿ 1019.45 
ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರದ ಆದೇಶ. 


ಆದೇಶ 
o:Atal Jal / SPMU/AS/Incentive Fund/113/2021-22 ದಿವಾ೦ಕ:30.11.2022 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ರೇಷ್ಟಃ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೂ.500 ಕೋಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 


ಪೈಕಿ ರೂ.5.00 ಕೋಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಈೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 
ಅಮುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಷರತ್ತುಗಳು: 


a ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 15೭ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಾಮಿಸಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 

b) ದಿನಾಂಕ:29-11-2022ರಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ 
ಸರ್ಫ್ಪಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಬೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಜರಿದ್ದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ (Innovative 
Works/Activities) 7 ಟಿವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತೆಕ್ಕದ್ದ. 

೦ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ್ಯದ್ದು. 


ಪು.ತಿನೋ... 


ಸತಿ 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ 
ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೃಗೂಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ 
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ 3 ಹಂತದ (Before, During, 


After ಭಾವಚಿತ್ರದ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಖಲಾತಿಯನ್ನು೦PಬU ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು." 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಿಕ (SPMU) ದಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಚಟುವಟಿಕ ಕೃಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು/ಸೇವೆ/ಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜKಗP ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚತ್ರ Utilization 
Certificate (Form 120 ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 

ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ. 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. | 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ 
ನಿರ್ವರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತಕ್ಕೆದ್ದು. 


mM) ಅನುದಾನವನ್ನು Central Nodal Agency (CNA) ಮುಖಾಂತರ Sub-Agencies ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 


ಇವರಿಗೆ, 


ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ನ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 01. 


ಪ್ರತಿಯನ್ನು: 


ಸ 


ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. P೯[್ಬSನ Expenditure Advance and Transfer (EAT module) 
ಮುಖಾಂತರ ವೆಜ್ಜ್‌ ಭರಿಸುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಸತ್‌ 
ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಘಟಿಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. 


ಕರಾಣಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಣ್ನ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವೃದಿ. ಇಲಾಖೆ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ 


ವಿಷಯ: ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಿಕದಡಿ (ಗceಗtive 
್ವuಗd) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 


KEKE 


ಪ್ರಸಾವನೆ, 


ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಲಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1-40012/1/2018-GW-Part-2, 
ದಿನಾ೦ಕ:06-01-2020 ರನ್ನಯ ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅತೀ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 41 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1199 ಗ್ರಾಮ 


ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಿದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1201.52 ಕೋಟಿ ಅಮುದಾವ 
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.19451 ಕೋಟಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ರೂ.1007.01" ಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ನವಾ೦ಕನ Program for Result (PforR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣಾ ಸೂಜ್ಯಾಂಕಗಳಮ್ಟು 
(Disbursement Linked Indicators) ಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ರೂ.100701ಕೋಟಿ 
ಪೋ(ತ್ಠಾಹಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ! 
ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಪಾಲುದಾರ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ! ಮರುಪೂರಣ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ನವದೆಹಲಿ ರವರ 
ಪತ್ರೆ ಸಂ: T-81011/38/2022 - ATAL JAL SECTION-MOWR/1359-65 Dಿನಾ೦ಕ-071 1.2022ರ 
ಪತ್ರದನ್ವಯ Regarding the utilization of incentive money allocated participating States 
under Atal Bhujal Yojana it has been observed that despite having approval from 
respective State Level Inter Departmental Committees SLISC, SPMUs are not moving 
ahead in taking of activities planned from the overall incentive money which is allocated 
to them. It delays the process of utilization of the incentive fund, since SPMUs start the 
activitics only after gctting the funds it defeats the overall purpose of gctting necessary 
approval from SISC beforehand for the entire incentive money. 


ಪು.ತಿ.ಮೋ... 


bo 


in view of the above all SPMUs are requested to start the activities for at least 
50% of the total incentive amount tentatively allocated to them under Atal Bhujat 
Yojana and share the details with the NPMU at the earliest the expenditure on these 


activities can be taken up as and when the lncentive money is release from Government 


of india “states have already been instructed to take up activities related to at least 50% 
of the total incentive plan approved by the respective SISCs” ಹಾಗೂ ದಿನಾ೦ಕ:29.11.2022 
ರಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಚೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರೂ.1007.001 ಕೋಟಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. | 


ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ 
ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ), ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಚಿಂಗಳೂರು ರವರ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದಿನಾಂಕ:15-12-2022 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಫರಿಶೀಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರದ ಆದೇಶ. | 


ಆದೇಶ 


3o-Atal Jal / SPMU/AS/Mi/Incentive Fund/113/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 80101) 20 23 


fei 32೫ | | 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 
"ಪೋತ್ನಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ), ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ರೂ.131.81 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂ೦ಧ-1 
ರಲ್ಲಿನ ಬೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೆಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಖಿ ದಿವಾಂಕ:29-11-2022ರಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳೆಗೊ೦ಡ 
(Innovative Works/ Avs) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇದೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆತಕ್ಕದ್ದು. 

ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ತಣೆ! 
ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. | 

ಲ ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ನ್ಠಾಹದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ 
ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ 
ತೀವ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 
ಗ್ರಾಮ ಸ೦ಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುಮ-. 
ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.5000 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. 


b 


ಮೆ 


d 


ಓಮ್‌ 


ಪು.ತಿ. ನೋ... 


f) 


ಇ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ 
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ 3 ಹಂತದ (Before, 
During, After) ಭಾವ ಚಿತ್ರದ ಸಮೇತ PMU ವಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿಗಧಿತ 
ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಿದ DPMU ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ (8PMಲ) ದಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು/ಸೇವೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ KTPP ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ ಪತ್ರ 
Utilization Certificate (Form 120) ವನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಸುವುದು 
ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರರಳಬU ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


 ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ 


ನಿರ್ಪಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಅಮದಾನವನ್ನು Central Nodal Agency (CNA) ಮುಖಾಂತರ Sub-Agencies 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. PFMSವ Expenditure Advance and Transfer 
(EAT module) ಮುಖಾಂತರ ಪೆಚ್ಜಿ ಭರಿಸುವುದು. 


ಣ) ಎಶ್ವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು 


n) 
0) 


ಟೆ೦ಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು. 

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾ೦ಕ್‌ನ ಸಿಗ(-ಲಂ೯ptiಂn ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು. 

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹಧನದಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸ೦ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು, ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌, ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿ, 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕಡತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಕಂದ 
ಕಛೇರಿಗ ಲಅಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿರುವುದರಿ೦ಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ . 
ಮಂಜೂರಾತಿ, ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ಮಾನಿಸುವಿಕೆ, ಟಂಡರ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯದೇಶ ಎವೀಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಳಗೆ ಸಹಿ 
ಮಾಡಿರುವವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ್ಲು, 
ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಸ 
{ ಮುಖ್ಯ ಇ೦ಜಿವಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣಾ), 
ನೆಂಗಘೂರದು. 
ಪ್ರತಿಯಮಯ್ಟು: 


1. ಯೋಜನಾ ನರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ 


ಘಟಿಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಮಾರಿತಗಾಗಿ ಮೆತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. 


ಅಮುಬ೦ಧ-1 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


ಅಮುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


Oo 
| |ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
| ಗರಬಿದೂರು | 60 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಸ್ನೆಗಿ 

ಹ 5.9೦0 
ಡಸಟಿ 
RT To 
4 |ಜಾಮರಾಜನಗರ | ಗುಂಡುಪೇಟಿ | MTT 
5 [ಜತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು TTR 


SS NT NN 


aa | 13181 


£2 
ಳರ್ಪಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಣ್ನ ನೀರಾವರಿ ಮತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವುದಿ: ಇಲಾಖೆ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಿಕ, 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ 


ವಿಷಯ: ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಅರಣ್ಯ 
ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಹತೇ 


ಪ್ರಸಾವನೆ, 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಲಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ -ಉಡ್ಲೇಶದಿಂಡ- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು. ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತ್ತೆದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಜಿವಾಲಯರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1-40012/1/2018-GW-Part-2, 
ದನಾಂ೦ಕ:06-01-2020 ರನ್ವಯ ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅತೀ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 41 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1199 ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವಸೆಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.120152 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.194.51 ಕೋಟಿಗಳು ಸಾಂಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ರೂ.1007.01 ಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕನ Program for Result (Pfor್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುಪ್ತಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣಾ ಸೂಚ್ಯಾ೦ಕಗಳನ್ನು 
(Disbursement Linked Indicator)  ಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ರೂ.100701ಕೋಟಿ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ 
ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು 


ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ! ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಪತ್ರ ಸಂ: T-81011/38/2022 - ATAL JAL SECTION-MOWR/1259-65 ದಿನಾ೦ಕ: 


LN 


(ಈ 
NJ 
nN 
CX 


359-65 ದಿನಾ೦ಕ:07.11.2 
ಪತ್ರದನ್ನಯ Regarding the utilization of incentive money allocated participating States 
under Atal Bhujal Yojana it has been observed that despite having approval from respective 
State Level Inter Departmental Committees SLISC, SPMUs are not moving ahead in taking of 
activities planned from the overall incentive money which is allocated to them. It delays the 
process of utilization of the incentive fund, since SPMUSs start the activities only after getting 


the funds it defeats the overall purpose of getting necessary approval from SISC beforehand 


ms 


‘for the entire incentive money. 


[ed bo 


ಎ 
in view of the above all SPMUs are requested to start the activities for at least 50% 
of the total incentive amount tentatively allocated to them under Atal Bhujal Yojana and 
share the details with the NPMU at the earliest the expenditure on these activities can be 
taken up as and when the incentive money is release from Government of india “states have 
already been instructed to take up activities related to at least 50% of the total incentive 
plan approved by the respective SISCs" ಹಾಗೂ. ದಿನಾ೦ಕ:29.11.2022 ರಂದು ಜಂಟಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಥಧನ ರೂ.1007.01 
ಕೋಟಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಫೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ನಾನ ಒಳಗೊಂಡ 
ಚಟುವಟಿಗಳನ್ನು (Innovative Works/Activities) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
(2022-23 ರಿಂದ 2024-25 ವರೆಗೆ) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: KFD-HoFFOA3 
(MSC)/1/2022-SF-KFD, ದಿನಾ೦ಕ:30-06-2022 ರಲ್ಲಿ 3.85 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೂ.25.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ತದನಂತರದ ಆದೇಶ. 


ಆದೇಶ 


Ao:Atal Jal/SPMU/AS/Incentive Fund/11 3/2021-22 
Bs 
| | EI 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೂ.15.00 ಹಜೋಟಗಳ ವೀರು 


ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ದಿವಾ೦ಕ:30.11.2022 


ಷರತು ಗಲ: 

೩೫) ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು $15 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಾಪಿಸಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 

b) ದಿನಾಂಕ:29-11-2022ರ೦ಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ 
ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಜರಿದ್ದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡೆ (Innovative 
Works/Activitie) 7 ಟಿವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಷೈಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಮುಗುಣವಾಗಿ ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಹೆ/ 


ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಕಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಪು.ತಿ.ನೋ... 


A 


ರ ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪೋತ್ಸಾಹದಡಿ ಚಟಿವಟೆಕೆಗಳನ್ನು ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ 
ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ 
ಅಂತರ್ಜಲ  ಕೂರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಫೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

€೪ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ:ಯಂತೆ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

೧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ 
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

೫) ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ 3 ಹಂತದ (Before, During, 
Af) ಭಾವ ಜಿತ್ರದ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ಸುರರಬU ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

ಗ ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ (8 HU) ದಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೃಗೂಳ್ಳ್ಬುವುದು. 

) ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು/ಸೇವೆ/ಗಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 7? ವಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕ್ಳೆಗೊಳ್ಳುವುದು. 

) ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವೆಜ್ಜೆ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
Utilization Certificate (Form 120) ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 

॥ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ 
ನಮೊೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

॥) ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಣ) ಅನುದಾನೆವನ್ನು Central Nodal Agency (CNA) ಮುಖಾಂತರ Sub-Agencies ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. PFMSS Expenditure Advance and Transfer (EAT module) 


ಮುಖಾಂತರ ಪವೆಜ್ಜ್‌ ಭರಿಸುವುದು. 
oly 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ್ಲು, 
ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ, 


ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆಗಳು), ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸೆೆ, 
ಮಲ್ಲೇಶರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಪ್ರತಿಯನ್ನು: 


1. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ರಮ ವಿರ್ವಹಣಾ 
ಘಟಿಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. 


A 


ಸ್ತ ್ಗ 
ಮ್‌ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವುದಿ.: ಇಲಾಖೆ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಟಿಕ, 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ 


ವಿಷಯ: ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಇಂಧನ 
ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 


KHRKK 


.. ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ 
ನರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಲಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯರಪವರ ಪತ್ರ ಸ೦ಖ್ಯೆT-40012/1/2018-GW-Part-2, 
ದಿನಾ೦ಕ:06-01-2020 ರನ್ಬಯ ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅತೀ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 41 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1199 ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವಸಂಪುಟಿದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


 ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1201.52 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.194.51 ಕೋಟಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಠಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ರೂ.1007.01 ಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ವಿಶ್ನಬ್ಯಾಂಕಿನ Program for Result (PforR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳಮ್ಟು 
(Disbursement Linked Indicators) ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ರೂ.10701ಕೋಟಿ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ 
ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು 


ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ! ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಫಘಟಿಕ, ನವದೆಹಲಿ ರವರ 
ಪತ್ರ ಸಂ: T-81011/38/2022 - ATAL JAL SECTION-MOWR/1359-65 ದಿನಾ೦ಕ:07.11.2022ರ 
ಪತ್ರದನ್ನಯ Regarding the utilization of incentive money allocated participating States 
under Atal Bhujal Yojana it has been observed that despite having approval from respective 
State l.evel Inter Departmental Committees SLISC, SPMUs are not moving ahead in taking of 
activitics planned from the overall incentive money which is allocated to them. It delays the 
process of utilization of the incentive fund, since SPMUs start the activities oniy after getting 
the funds it defeats the overall purpose of getting necessary approval from SISC beforehand 
for the entire incentive money. 


ಪು.ತಿ.ಮೋ... 


ಹ 


in view of the above all SPMUs are requested to start the activities for at least 50% 
of the total incentive amount tentatively allocated to them under Atal Bhujal Yojana and 
share the details with the NPMU at the earliest the expenditure on these activities can be 
taken up as and when the Incentive money is release from Government of India “states have 
already been instructed to take up activities related to at least 50% of the total incentive 
plan approved by the respective SISCs’ ಹಾಗೂ ದಿನಾ೦ಕ:29.11.2022 ರಂದು ಜಂಟಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಶಕಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರೋೋತ್ಠಾಹಧನ ರೂ.1007.01 
ಕೋಟಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ 
ಚಟುವಟಿಗಳನ್ನು (Innovative Works/Activities) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅಂತರ್ಜಲ ಮಿತಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2022-23 
ನಿಂದ 2024-25 ವರೆಗೆ) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಂಧನ: ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ENERGY/6/VSC/2022, 
ಬನಾಲಕೆ-13.05.2022 ರಲ್ಲಿ 82 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ರೂ.2.03 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರದ ಆದೇಶ. 


ಆದೇಶ 


‘Ao:Atal Jal / SPMU/AS/lncentive Fund/11 3/2021-22 ದಿನಾ೦ಕ:30.11.2022 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೂ.29.03 ಸೋಟಔ' ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 


ಪೈಕಿ ರೂ.15.00 ಕೋಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳ ಪಮ್ಟಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


೫) ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 18೭ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 

ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಟಿ: 

b) ದಿನಾಂಕ:29-11-2022ರಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲ ಶಕ್ತಿ" ಮರಿತ್ರಾಲಯಿ: “ಭಾರತ 
ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಜರಿದ್ದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ (nಗಂvaಿive 
Works/Activitie) ಜಟಿವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಲ್ಲಿ ಸಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೀರಿನ ಮಿತಬಳಕೆಗೆ ಇಂಧನ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ರ ಅಪಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋೋತ್ನಾಹದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಟಿಲ್‌ ಬೂಜಲ 
ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಹುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಪಂಜಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 


ಪು.ತಿ.ಮೋ... 


ಈ 


€ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ:ಯಂತೆ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ನಳದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ 
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

9) ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ 3 ಹಂತದ (ಕೀರ, During, 
Aೀಗ) ಭಾವ ಚಿತ್ರದ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಿಕ (SPMU) ದಿಂದ 

ಅಮುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

) ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು/ಸೇವೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಗ? ವಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳುವುದು. 

) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ "ವೆಜ್ಜೆ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
Utilization Certificate (Form 120) ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 

॥ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಗಧಿತ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

)  ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಶವಾಗಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

m) ಅಮುದಾನವನ್ನು Central Nodal Agency (CNA) ಮುಖಾಂತರ Sub- -Agencies ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕ ' ಮಾಡಲಾಗುವುದು. PFMSS Expenditure Advance ೩೧ರ Transfer (EAT module) 


ಮುಖಾಂತರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು. 
ಢ lt 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ್ಲು, 
ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಇವರಿಗ್ದ 


ಸರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ 
ಸಹ ed ಬೆಂಗಳೂರು-09. 


We ನಂ Te NG 
ಯಡಿ fy - 
ರಸ ಕನನ್ಸು. 


1. ಯೋಜನಾ ವಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. 
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ತಾ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಣ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಮತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಬಿವುದಿ: ಇಲಾಖಿ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಿಳ, 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ 


ವಿಷಯ: ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಕೃಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುಪಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯ ' ಸೆಹಭಾಗಿತ್ವ್ಯದೊಂದೆಗೆ ' ಅಂತರ್ಜಲ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ನಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ "ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯರವರ ಪತ್ರ ಸ೦ಖ್ಯೆ:T-40012/1/2018-GW-Part-2, 
ದಿನಾ೦ಕ:06-01-2020 ರನ್ನಯ ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅತೀ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 41 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1199 ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಮುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.120152 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.194.51 ಕೋಟಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ರೂ.1007.01 ಕೋಟೆಗಳು ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ಎಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿವ Program for Result (PforR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು 
(Disbursement Linked Indicators)  ಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ರೂ.100701ಕೋಲಿ 
ಪ್ರೋತ್ನಾಹಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 
ಲಭ್ಯಬಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವೀರಿವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ! 
ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು 
ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವೀರಿನ ಸ೦ರಕ್ಷಣಿ/ ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಯೋಜನಾ ವಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ನವದೆಹಲಿ ರವರ 

ಪತ್ರೆ ಸಂ: T-81011/38/2022 - ATAL JAL SECT ION-MOWR/1359-65 Dಿಪಾ೦೯:07.11.2022ರ 

ಪತ್ರದನ್ವಯ Regarding the utilization of incentive money aliocated participating States 

under Atal Bhujal Yojana it has been observed that despite having approval! from respective 

State Level Inter Departmental Committees SLISC, SPMUs are not moving ahead in taking of 

activities planned from the overall inc money whichis allocated to them. It delays the 
process of utilization of the incentiy€ fd jG 
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in view of the above all SPMUs are requested to start the activities for at least 50% 
of the total incentive amount tentatively allocated to them under Atal Bhujal Yojana and 
share the details with the NPMU at the earliest the expenditure on these activities can be 
taken up as and when the Incentive money is release from Government of India “states have 
already been instructed to take up activities related to at least 50% of the total incentive 
plan approved by the respective 15€5”" ಹಾಗೂ ದಿಸಾಂಕ29.11.2022 ರಂದು ಜಂಟಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಧನ ರೂ.1007.01 
ಕೋಟಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಫೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ 
ಚಟುವಟಿಗಳನ್ನು (nnovative Works/Activities) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅಂತರ್ಜಲ ಮಿತಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2022-23 
ರಿಂದ 2024-25 ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಉಳಕ್ಳವಿ/ತಯಾಹಿಸೂನೀ 
/'ಅಭೂಯೋ/03/2022-23, ದಿನಾ೦ಕ:04-11-2022 ರಲ್ಲಿ 141 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಕೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ 
ನೀರಾವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ರೂ.256.02 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ತದನಂತರದ ಆದೇಶ. 


ಆದೇಶ 


Ao:Atal Jal / SPMU/AS/Incentive Fund/113/2021-22 ದಿವಾ೦ಕ:30.11.2022 
21) 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 
ಪೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ ಕುಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೂ.25602 ಕೋಟಿಗಳ ನೀರಿನ 
ಮಿತಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಷರತುಗಳು: 
) ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 515೭ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 


b) ದಿನಾಂಕ:29-11-2022ರಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ 
3ರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕೃಷಿ 
ಆಯುಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡ (Innovative Works/Activitie) 7 ಟುಿವಪಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

೧ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮಿತಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪೈಷಿ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಪು.ತಿ.ಮೋ... 


d) 


€) 


ಜಡಿ 
fo) 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಡಿ ಜಟುವಟಿೆಕೆಗಳನ್ನು ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ 
ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳು ವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸ ಖಿತಿರುಪಂತಹ ಗ್ರಾನುಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಪಾಲುಬಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ 
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ 3 ಹಂತದ (Before, During, 
Af) ಭಾವ ಜಿತ್ರದ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನುರ?Pಬ! ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ (SPMU) ದಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೃಗೊಳ್ಳುವುದು. 

ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು/ಸೇಪ/ಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ £1? ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವೆಜ್ಜಿ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
Utilization Certificate (Form 12) ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 

ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಗಧಿತ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. | 

ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಕ್‌ವಾಗಿ 
ವಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಣ) ಯೋಜನಾ ವಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ೦ಖ್ಯೆ:ಸl 


Jal/SPMU/AS/IncentiveFund/AgriDept/122/2021- 221110, ದಿನಾ೦ಕ:29-07-2022 ರಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು Cಗtral Nodal Agency (CAN) ಪದ ಓತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. P೯MSS Expenditure Advance and Transfer (EAT module) 
ಮುಖಾಂತರ ವೆಚ್ಚ್ಜ್‌ ಭರಿಸುವುದು. 


WINN, 6 || 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, 
ಅಕಿಲ್‌ ಭಬೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ಸ ಸರಲ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತೆರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಇವರಿಗೆ, 


ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರು, 
ಕೃಷ ಆಯುಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, 
ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಪ್ರ.೩ತಿಯನ 


¥: id ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದಿ; ಇಲಾಖೆ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ 


ವಿಷಯ: ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘಟಕದಡಿ 
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ "ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಪ್ರಸಾವನೆ, 

ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಲಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:T-40012/1/2018-GW-Part-2, 
'ದಿನಾ೦ಕ:06-01-2020 ರನ್ವಯ ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಅತೀ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 41 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1199 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಸಜಿವಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಜೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1201.52 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
ವಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.19451 ಕೋಟಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ರೂ.1007.01 ಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಠಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ವಿಶ್ಚಭ್ಯಾ೦ಕವೆ Program for Result (PforR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು (Disbursement Linked 
Indicators) ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ರೂ:1007.01ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀರಿನ 
ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ವೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ 
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


Ao: T-81011/38/2022 — ATAL JAL SECTION-MOWR/1359-65 ದಿನಾ೦ಕ:07.11.2022ರ 
ಪತ್ರದನ್ನ್ವಯ Regarding the utilization of incentive money allocated participating States under 
Atal Bhujal Yojana it has been observed that despite having approval from respective State 
Level inter Departmental Cormnillces SLISC, SPMUs are not moving ahead in taking of 
activities planned from the overall incentive money which is allocated to them. It delays the 
process of utilization of the incentive fund, since SPMUs sta 


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಪತ್ರ 


rt the activities only after getting 
the funds it defeats the overall purpose of getting necessary approval from SISC beforehand 
for the entire incentive money. 


ಪು.ತಿ.ನ. 


ಪ್ರ 


In view of the above all SPMUs are requested to start the activities for at least 50% of 
the total incentive amount tentatively allocated to them under Atal Bhujal Yojana and share 
the details with the NPMU at the earliest the expenditure on these activities can be taken up 
as and when the Incentive money is release from Government of India “states have already 
been instructed to take up activities related to at least 50% of the total incentive plan 
approved by the respective SISCs’ ಹಾಗೂ ದಿನಾ೦ಕ:29.11.2022 ರಂದು ಜಂಟಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡದ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರೂ.1007.01 
ಕೋಟಿಯ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ 
ಜಟುವಟಿಗಳನ್ನು (ಗಗಂvative Works/Activities) ಫೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅಂತರ್ಜಲ ಮಿತಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ/ಮರುಪೂರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2022-23 ರಿಂದ 2024-25 ವರೆಗೆ) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಲಾನಯನ 
ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಅಇ/ ಜ೦ಕ್ಯನಿ (ಭೂಸಾಸಂ೦)/ಅ.ಭೂ.ಯೊ/2020-21/5೨, 
ಬನಾ೦ಕ:03-08-2022 ರಲ್ಲಿ 5485 ವೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ರೂ.97.42 ಹೋಟಿಗಳ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರದ 
ಆದೇಶ. | 


ಆದೇಶ 
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ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಫಟಕದಡಿ ಜಲಾನಯನ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೂ.97.42 ಕೋಟಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ' 


ಷರತುಗಳು: 


) ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 515€ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 

ಬನಾಂಕ-29-11-2022ರಂದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ 
ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಜರಿದ್ದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ (Innovative 
Works/Activitie)5ಮಿವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದಮ್ದು. 


b 


ಸೆ 


ಪು.ತಿ.ಮೋ... 


B- 


ಲ) ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಮಗುಣವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು 
ಕಡಿಬೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ! ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಲಾನಯನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ರ ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ 
ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ೦ಂತಹ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

€೪ ಪಾಲುದಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

೧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಮಳದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ 
ನಾಮಘಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

9) ಜಟಿವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ 3 ಹಂತದ (Before, During, 
ಸಿಗ) ಭಾವ ಚಿತ್ರದ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನುರರಬU ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

h ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ (PMU) ದಿಂದ. 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

) ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು/ಸೇವೆ/ಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 71 ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 

) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ tization 
Certificate (Form 120) ಪನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 

॥ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಸುವುದು. 

) ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

m) ಅನುದಾನವನ್ನು Central Nodal Agency (CNA) ಮುಖಾಂತರ Sub-A್ರೀeಗcಃes ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. PFMSS Expenditure Advance and Transfer (EAT module) 


ಮುಖಾಂತರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು. 
oN BBE 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಸ೦ಂಯೋಜಕಶರು, 
ಅಟಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
_. ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, 

pe ಸತಾ § ಬೆಂಗಳೂರು 
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Atal Bhujal Yojana 


Action plan for supply side interventions 


Department: Minor Irrigation 


S|. AAs , FRR | Estimated Cost 
N District Taluk | G.P. Name Name of the supply side activities (work) taken up (Rs. In lakhs) 
4 


AN SUE 


Kadur | Balliganuru 50.00 


Construction of Check Dam across Barahalla Near 
Hoovinahalli: village Of Ballignuru Grama panchayat in 
Birur hobli, kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Barahalla Near 

Ganganahalli village Of Ganganahalli GP in Panchanahalli 
hobli, kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Barahalla Near 
Niduvalli village Of Niduvalli GP in Panchanahalli hobl;, 
kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Barahalla Near 


Chikkamagaluru 


Kadur |Ganganahalli 50.೦೦ 
Kadur | Niduvalli 50.00 


Kadur ೨೦.೦೦ 

Kadur 

Kadur Byadarahalli village Of Pillenahalli GP in Sakarayapattana 
hobli, kadur taluk chikkamagaluru district. 


Construction of Check Dam across halla Near Chattnapalya 
11 | Chikkaniagaluru| Kadur | Nagenahalli village Of Nagenahally GP in Sakarayapattana hobli, kadur 50.00 


taluk chikkamagaluru district. 
Chikkamagaluru 


Chikkamagaluru 


Anchcchomanahalli villagc Of Kercsanthc GP in 
Singatigere hobli, kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Barahalla Near 
Lakkenahalli village Of Emmedoddi GP in Biruru hobli, 
kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Kanchihalla Near 
Byragondanahalli village Of Udugere GP in Yagati hobli, 
kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Hirehalla Near 
Maravanji village Of Hochihalli GP in Yagati hobli, kadur 
taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Hirehalla Near 
Anandapura village Of Kunkanadu GP in Yagati hobl;, 
kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Byagadehalla Near 
Turuvanahalli village Of Malleshwara GP in kasaba hobli, 
kadur taluk chikkamagaluru district. 
Construction of Check Dam across Chikkahalla Near 


Chikkamagaluru 


Chikkamagaluru 


Chikkamagaluru 


Chikkamagaluru 50.00 


Chikkamagaluru 50.00 


Construction of Check Dam across halla Near Hulikere 
village Of Hulikere GP in Sakarayapattana hobli, kadur taluk 
chikkamagaluru district. 


Kadur Hulikere 50.00 


600.00 
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ಅಮ ಬ೦ಧ-2 


ಅಟಿಲ್‌ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು: 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
li ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವಾದ 
ಪ್ರ.ಸಂ. ಪಾಲುದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಛ | ಅನುಮೋದಿತ | ಅನುದಾನ ಪ್ರಸನ್‌ 
ಜಾರ ಮಾತ, (ರೂ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
(ರೂ. ಲಕಗಳಲ್ಲಿ)| ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) Labi 
1  |ತಕೋಟಿಗಾರಿಕೆ |ಹವನಿ ನೀರಾವರಿ 


ಲಾಕ ಪದ್ಮಕಿ 50.00 50.00 49.98 
2 |ಜಲಾನಯ |ಜಲಾನಯ | 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 230.00 30.00 | - 
ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ತಿಸಣ್ಣ | ವೀರು _ 
ನೀರಾವರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನ 
ಇಲಾಖೆ ರಚನೆಗಳು 


850.00 80.00 49.98 


ಸೂಚನೆ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅನುದಾನದ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ 
ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 429 

ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್‌ (ಲಿಂಗಸುಗೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ 
ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂ 95.00 
ಕೆಮೀ.ವರೆಗಿನ್ನ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 
ಜಾಲದ ಅಧುನೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 
ಅನವಶ್ಯಕ ಐಟಂಗಳನ್ನು 
ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 
ಗಾತ್ರ ಹಯೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ, 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 
ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು 
'| ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಫಿಸಲಾಗುವುದೆ; 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ; 


ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 9500 ರವರೆಗಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ 
ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಸಂಇ 
146 ಸೇಣಇವಿ 2020 ದಿನಾಂಕ 05.07.2021 ರನ್ವಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.42.785 
ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು 


(ಗಎcಂvery) ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 


ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
95.00 ರವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 
ರಿಂದ 18 ರವರೆಗಿನ ಉಪ / ಸೀಳು ಕಾಲುವೆಯ ಅಧುನೀಕರಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 
ಮತ್ತು 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು 
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:10.06.2022 ರನ್ವಯ 03 ಸದಸ್ಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ತಜ್ನರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಐಟಂಗಳಲ್ಲುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು 
ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಸ್ಟೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ 
ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಯ ಅಲಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಜಲ ನಿಗಮದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದ 
ರೋಡಲಬಂಡಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ 15/4 ರಲ್ಲಿ 
11.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಂತ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತತ್ಕಾಲ್‌ ಹೋಡಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿ 
ಸಂ:06010922454794 ದಿನಾಂಕ:22.09.2022 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ರೋಡಲಬಂಡಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಸರ್ವೆ ಸಂ; 15/4 ರಲ್ಲಿನ 11.00 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಮೀನಿನ ಹದ್ದು 
ಬಸ್ತು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಕಾ.ಅ 
ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ನಾಬದಂಕಾ, ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂ.01 ರೋಡಲಬಂಡಾ ಇವರ 
ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:06.02.2023 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ವಿವರಗಳು ಸೀಕೃತಗೊಂಡ ನಂತರ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. , 
:ಜಸಂಇ 07 ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಎಂ 2023 pa Nf - | 
(ಗೋವಿಂದ ಎಂಸ್‌ರಜೋಳ) 
ಜಲ ಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ನಿಗಮದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ 
ಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದ ರೋಡಲಬಂಡಾ 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವ 
ನಂಬರ್‌ 15/4 ರಲ್ಲಿ 1100 ಎಕರೆ 
ಜಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಸದರಿ 11.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿಗಮದ ವಶಕ್ಕೆ 
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಸಂಕ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


14.02.2023 


ಉತ್ತರ 


(4 
a 


ಸಂ 


ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 


ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ವೈನ್ಸ್‌, 
ಸಿಎಲ್‌-2 ಸನ್ನದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಿಎಲ್‌-2 
ಸನ್ನದಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ಸಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು 120 
ಮೀ., ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು 110 ಮೀ, 
ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು 240 ಮೀ, 
ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವು 67 ಮೀ. 
ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ. 
ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯು 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 60 ಮೀಟರ್‌ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ 
ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ 
ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೇ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ? 


ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 67 ಮೀಟರ್‌ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅಂಬಿಕಾ ವೈನ್ಸ್‌, ಸಿಎಲ್‌-2 ಸನ್ನದು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಸನ್ನದು ಆಕ್ಷೇಪಣಾ 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಎಕ್ಷ್‌ಇ/ ಐಎಂಎಲ್‌/ 
ಐಏಸ್‌ಒಬಿ/ಸಿಎಲ್‌-2/08/2020-2], ದಿನಾಂಕ:19- 
03-2022ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನೀಡಿ ಬೇರೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ 
ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ 
| ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


ಸನ್ನದುದಾರರು ಸನ್ನದು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳ 
ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 
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ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 
ದಿನಾಂಕ:31-03-2022ರಂದು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು 
ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ 
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 
02.06.2022 ರಂದು ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸದರಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೇ ದಿನಾಂಕ: 
04-07-2022 ರವರೆಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಿತ 
ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಾದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ 


ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸೊರಬ ವಲಯ. 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06-07- 
2022ರಂದು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ 
ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022 ರಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಸನ್ನದುದಾರರ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು 
ಹೊರಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ:19.03.2022ರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ 
ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸನ್ನದು 
ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ 01 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ 
ಬೇರೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 
ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸನ್ನದುದಾರರು ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದಿನಾಂಕ:07.07.2022ರ ಆದೇಶವನ್ನು 
ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಲನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:292/2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೫ 
ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:14259/2022 
(ಎಕೈಸ್‌) ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:19.07.2022ರ ಮದ್ಯಂತರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ 
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಸನ್ನದನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ:29.07.2022 
ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:09.11.2022ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಬಂದಿದ್ದು ಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 


ರಿ 
ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 
ದಿನಾಂಕ:01.12.2022ರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣಕ್ಕೆ 90 
ದಿನಗಳ ಗಡವು ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ 
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಲೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕರಣವು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ ಮದ್ಯದ 


ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪರವಾನಿಗೆ 


ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ 
ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ 
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:02.06.2022 
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ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ | ರಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸದರಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ? ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ 
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೇ ದಿನಾಂಕ:04.07.2022 
ರವರೆಗೂ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸಾಗರ 
ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸೊರಬ 
ವಲಯ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06.07.2022 ರಂದು 
ಕಾರಣ ಕೇಳಿ "ನೋಟೀಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ 
ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, 
"| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ 'ಎಚ್ಚರ' ವಹಿಸಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಇ. 02 ಇಎಲ್‌ಕ್ಯೂ 2023 


(ಕ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ) 
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು. 
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ಹರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 430 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಲಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌.ಪಿ (ಹುಣಸೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 
(ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವೀರಾವದಿ) 
ಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲಉತ್ಮರಗಳು 


ಅ) | ಜಲಸಂಪನೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ | ಜಲಸಂನನೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವೀರಾವರಿ) 
ಹಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು | ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 4 ವಿಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯಟವಿರುಃತ ಅಮದಾನ ಕರಾಗೂ 


ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಮುಬಾನವೆಷ್ಟು; 
ನ್ರಸಕ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನಬ ವಿವರಗಳು ರ 


ದನ್ನ್ವಯ ಒಟ್ಟು ಅನುಬಾನ | ಕಳಕಂ೦ಡಂತಿಬೆ; 
ವೆಷ್ಟು ಒಟ್ಟುಎಷ್ಟುಅನುಬಾನ' ೦೦೦೦ ರೂಸೋಟಿೆಗಳು) 
ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳೆ ಸಲಾಗಿದೆ; ನ ಪ್ರಸಕ 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪ ಸಾಲಿನ sd 
ನೀಡುವುದು ಡಲ) RO ಈ 
ಸುಲ) 3 ಮುಂದುವರೆದ ಹ ಬಿಡುಗಡೆ 
| ವಿಗಮ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರ ಗೊ 
ಸ೦ y ರ ಕರ೦ಚಿಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು A 
ಅಗತ್ಯಬರುವ ಅನುದಾನ 
ಅಮದಾನ ಒಲ್ಳು 
EN | ಅನುದಾನ ದ 
1 | ಕಾನೀನಿನಿ | 6546.19 2,466.34 1814.51 
2 ಖಬಜವನಿವಿ 26,257.15 5,133.36 4067.15 
| 3 ಕೃಭಾಜನಿ 439/9.88 6126.24 4548.00 | 
4 ಕನೀನಿನಿ 20,537.67 5,653.97 4,550.69 
ಒಟ್ಟಿ 9/321.49 19379.91 1498035 


9) 'ಜಲಸಂಪನೂಲ ಇಲಾಖೆಯು 


ಹುಣಸೂರು ವಷ್ಯಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತ ನ ಲಿದೆ ಜಲಸಂಪನೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಹುಣಸೂರು ಬಮ್ಯಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 


ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ | ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಸಂಮರ್ಥ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೃಗೂಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುರಿ ಐಷ್ಟು; 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ (ಕಳೆದ 3 
ವರ್ಷಗಳು) ಸಂದಿಸಿರುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಷ್ಟು; ಉಳಿಕೆ 
ಸಾಮಡಧ್ಥ್ಯ£ವನ್ನು ಸಾದಿಸಲು 
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 


(ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಮಾಯಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 
ಪಂಖೊಃ ಜಪ೦% ೦8 ಪರನ 2023 oo 7 7 
ಫ್‌ ಟ್‌ WM Va 


(ಗೋವಿಂದ ಎ೦.ಫಾರೆಜೋಳ ) 
ಜಲ ಸಂಪಮ್ಕೂಲ ಪಚಿವರು 


$ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌.ಹೆಚ್‌.ಪಿ (ಹುಣಸೂರು) 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 431 
ತ y wR § 
ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತರ | 
ಅ) | ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ಗ್ರಾಮೀೀಣಾಬಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ | 


ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ 


ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ವರ್ಷವಾರು, 
ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಳಕಂ೦ಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಳಡಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ). 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2019-20 | 3396.41 


2020-21 6028.24 


6659.06 


| 16083.71 ಲಕ್ಷಗಳು. | 


2021-22 


ಒಟ್ಟಿ 


ಅ) | ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ. 
ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಮ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ : 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತ ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕೆ ಇದೆಯೇ; 


Be ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು). 


| 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ | 
ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/431/ಎಲ್‌ಎಳ್ಯು/2023/ 02 


\a 
(ಬಸವರಾಜ ದRಮ್ಮಾಯಿ) 


ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 


ಅನುಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ:431 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 


ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 


a 
ಶಿ 
1d 
ವ 
ಪ 
Ke) 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅಮುದಾನ 


1580.39 
17.52 


KR 


2215-01-102-9-08 


ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ) 


4215-01-102-2-01 


4 |ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಐಎಸ್‌.ವೈ 
ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ 
ರಸ್ತೆಗಳು -ಟಾಸ್‌ಕ್‌ ಪೋರ್ಸ್‌ 


7 |ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


« ಗ ೬ ರಸ್ತ (ಐ ಯ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ 
ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ; ಗ್ರಾಮ ಬಕಾಸ/ ಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಕಾಸ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 185.50 


ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಮ್ನೀವನ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಪುನ:ಶ್ಚೇತನ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 

ಎ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 

12 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ id 
ಅನುದಾನ) 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಶಾಸನಬದ್ಧ 
ಅನುದಾನವು) ) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 


ಒಟ್ಟು 


1413.00 
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ಅನುಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ:431 


2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ | 32 


2 |ಸ್ವಜ್ಞೆ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 


2215-01-102-9-08 


ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ) 


4215-01-102-2-01 


ರಸ್ತೆಗಳು -ಟಾಸ್‌ಕ್‌ ಪೋರ್ಸ್‌ 


ಹಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ. ರಸ್ತೆ 

ಮ್ಮ ಗ್ರಮ ನಿಮ್ಮಿ 

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 

ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ 


'" |ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾ ಮೋದಯ/ ಗ್ರಾಮ ಬಕಾಸ/ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಕಾಸ 


ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಮೀವನ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಪುನ:ಶ್ವೇತನ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಮದಾನ 


ಎ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 


12 
ಸಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 
ಅನುದಾನ) 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನ (ಶಾಸನಬದ್ದ 
ಅಮದಾನ) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 
ಅನುದಾನವು) 
ಎ) ಪ 


» (-) 0 
5054 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ev 


w 


[ee pe 


16 ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ 


[eS k> ps 


1-ಭಂಟಿಯಊಟ 


—— —__— —— | _—— 


reson 8 KE ಸಲ ಹಃ ಜಜ ಹತಧಿ 


— ————_—_————™ Oa 


bakes Holos ED Elo CK usmle (aCe € bs 15-00 


bಡ6ಓಿ ಬಡ ಟಿವಿಯ ಹಾ Ric 


ಳಾ — —— ——— 


a SS 
a NN | ; PN Bris Vy NON Ket ಾಷಹತಳನನ 


RE E A A we re NESE 
TS NL 


| 90೮ 80-4 $0L-40-280S 
F ma NE — NT , R 


| 


1 C-SOL I -CL4 | 
—— a EL ——— ——— 
1 "  paktockh 
ನ ಮವನ ಭಾವಾಮಾವನಾವ ತಾ pp - 
06.೭ [ [; ; NR S 


R 
na ¢ mE re ಈ ಮಾಲವಾ 


HU “8 087K 


| STS eT 
TN -— SR A TT TTT: 


K } I BOP ಚೆ 
————_— 4 —————— —— mo race __ ರ್‌ 
————— 


} | [3 
BE To AT FET AE aS 


>» 


$; 
_ 
kg * 


ರ್‌ 


| 98.೬4 ಕಜ "ಇ ಘು | | py 
| F § Ka lie ವಾ 
4248S «7 | ತ್ರಿಕ "ಷಾ (4 


ಇಸಫ್‌ಹ ಡ 
= ೫ | EAN 09 RTs DIESE EOD 6° 


| 


1 


- 
| 
¥ 
| 
| 
| 

*§ 
133 


ಅರು BRAT FS Ted 


REUBEN CRS FOG BRE. 


| AP EE ET: 


| ULL | hed SI | sy ee re mk Ada! pps LN 
a ES i — ಎಮಾನ್‌: ~ ——— —™ —— _- 


| “‘M,G \ irre NTS ಹ ರಡ 


pm ————— ee —— 
oc Keli ಸಹ್ಯ ಬಜಿ ಟಿ 
- NS NE i 
AS.8500 ಈ43 
§ oo h SS SSS SOS 


3 


ಕ್ಲೆ 


ಅನುಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುಕೆೆ, ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ:431 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 3809.19 


ಸ್ವಚ್ಛೆ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 11.49 


2215-01-102-9-08 


ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ) 


4215-01-102-2-01 
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ಷ್‌ ) ರ್ಸ್‌ y 
ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮೈ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ನಮ್ಮ ರಸ್ತ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ವಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ.ವಿ- ಟಿ.ಎಸ್‌.ಐ 


ಮ 


೬ ಗುತ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ನಬಾರ್ಡ್‌ 


ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ ಗ್ರಾಮ ಎಕಾಸ/ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ 
| ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 


ಈ 
9 
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ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಮ್ನೀವನ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಪುನ:ಶ್ವೇತನ 


ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 
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12 
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TTT 
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ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 0 
2515 
ಅಮುದಾವು) 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಶಾಸನಬದ್ದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ (ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ 
15 ಅನುದಾನ) | 2515.00-102-0—62 201.70 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


DY 


ವಿಧಾನಸಭೆ 


: 433 

: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌.ಪಿ, 

: 14.02.2023 

: ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ ನೀರಾವರಿ 
ಸುಚಿವದು. 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಬಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಣಸೂರು | 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ದ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಗೊಳಪಡುವ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ 
ಕೋಡಿಯೊಡೆದು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ 
ಏರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳು 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


| ಹುಣಸೂರು 
| ಖಮ್ಯಾಪ್ಲಿ ಸ i ಯಾವ 
| ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು ಪಸ | 


ಹಾನಬಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕ ಹ | 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇತದಲ್ಲಿ 
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಕರೆಗಳೆಷ್ಟು; 
2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ 
ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳು 
ಎಷ್ಟು? ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


pe 
ಸುಲಲ್ದಿ 


ಇ | ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 


| ವ್ಯಾಪ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ 


ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
| ಅಮುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ' 
ಎಷ್ಟು ಅಮದಾವನ ಬಿಡುಗಡೆ 


ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ. 


| ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು 


ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ 
| ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. § 
ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಸುರಿದ ಬಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾವಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ 
ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಗಳ 
ದಮರಸಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ. 90.00 ಲಕ್ಷಗಳ 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 
| ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 


2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ ಸ೦ಖ್ಯೆ:MID 37 LAQ 2023 


1. leh HA 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂಮ, ಸಂಸದೀಯ ಮಷ್ಹವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
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ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭ 


1-1-1 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 
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ಇ ಸದಸ್ಯ ರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌ ಪಿ (ಹುಣಸೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 433ಕ್ಕೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹುಣಸೂರು 


ಹುಣಸೂರು 


ಹುಣಸೂರು 


ಹುಣಸೂರು 


ಹುಣಸೂರು 


ಪ] 
ಅನುಬಂಧ-1 | 


ನೀರಿನ 
ಶೇಖರಣಾ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ) 


ಸಣ್ಣಿ ಮ 
ಆಜಿ 


ಹುಣಸೂರು ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರ 66.80 25.00 CE 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್‌ ಪಿ (ಹುಣಸೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 433 ಕೈಅ ಅನುಬಂಧ 
| ಮಂಜೂರಾದ ಬಾತ್ರ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು stig ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ca ಭತ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
6 7 8 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಹುಣಸೂರು ಠಾನ್ಲಾಣ ಹುಸೇನ್‌ ಪುರ ನಾ 
pe) 
I ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 9.00 ಸ NSS ರಿಂದ 
ಮಳೆಹಾನಿ- (1) ದುರಸ್ತಿ ನಸ 
4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - 3. 90 ಕಿ.ಮೀ, 4.80 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 30.00 0.00 


ಮಳೆಹಾನಿ 


ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಿಡುಗಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 300 ಕಿಮೀ, 


4702-00-101-1-07-139 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಸೇನ್‌ ಪುರ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.20, 5.00, 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - 8.00 13.00 ಮತ್ತು 16.00 ಕಿ.ಮೀ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಜಂಗಲ್‌ 30.00 0.00 
ಮಳಹಾನಿ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 90.00 0.00 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ 
ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಆ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕೆ, ಗುರುತಿನ ಪುಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ $ 44 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್‌. (ಸೊರಬ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 
ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ 
ದಂಡಾವತಿ ಎಡ ಮತ್ತು 
ಬಲದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೇ:; 

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ 
ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಾಚತಿ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸೊರಬ ಶಿಕಾರಿಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಕಾರೆ 6933 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕ ಬೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ 
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12.01.2009 ರ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.272.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 
ಭಬೂಸ್ಥೂಧೀನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಹಾಗೂ 
ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿ ರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ, ದಂಡಾವತಿ 
ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ಸೊರಬ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ದಂಡಾವತಿ ನದಿಗೆ 
ಯಡಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ವೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ವರದಾ ನದಿಗೆ ಗುಡವಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳವುದರ 
ಜೊತೆಗೆ ದಂಡಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಂಗಿನಕೂಪ್ಪ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ ಕ೦ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 
ಸುಮಾರು 2385 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದದ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 
ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 1406 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎಡದಂಡೆ 
ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 9700 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕರೆಗಳನ್ನು 
ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಜಸ೦ಇ!11 ಎ೦ಎಲ್‌ಎ 2023 


ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ 
ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :45 
2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ.ಎಸ್‌ 
3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ : 14-02-2023 
4 ಉತರಿಸುವವರು "ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವೀರಾವರಿ 
ಸಚಿವರು. 
ತ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತರ 
ಸಂ! ಮ Oo _ 
A ಜು೦ಡಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ | ಸೂರಬ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷೀತ್ರ ಮ್ಯಾಯ್ದಿಯ 
ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ ಸೊರಬ। ವರದಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ದಂಡಾವತಿ ನದಿಗೆ 


| ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಕೇತ್ರದ ತಾಳಗುಪ್ಪ | ಸರಣಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ/ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ | 
| ಹೋಬಳಿಯ ವರದಾ ನದಿ ಹಾಗೂ।ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು 
ದಂಡಾವತಿ ನದಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ | 0೩4 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ | 6965.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 
ಖಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ 
| 
| 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ಸುತ ಆರ್ಥಿಕ | ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, | 
ವರ್ಬ್ಜದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ | ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ 
' ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಲಬ್ಯತೆ ಹಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುಡೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು | 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


NE, 


J aA ಸ ರ, 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾವಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ 
ಸಣ್ಣು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


90೦೦ 


File No. FD-PEN/62/2023-PEN-FINANCE DEPT.SEC {Computer No. 1009590) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪಶೆ ಸಂಖೆ 2 46 

% Mm UR ಬ್ರ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹಸರು : ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ್‌ ಈ.(ಸಂಪೂರ್‌) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು ; ಮಾಧ್ಯ ಮುಖಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಹಿಪಿ.ಎಸ್‌. ಪಿಂಚಬೆ | ಓ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಪಿಂಚಣಿ 
ಯಾವಾಗ ರದ್ದು | ದಿನಾಂಕ:31.03.2006 
ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು: ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ 
ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದಿಯ 
ಆಧಾರ ಇಲಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್‌ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರವರು ರಚೆಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ 
ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಛಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 
ಪ್ರೀಯ ಪಿಂಚಿಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
ih 1.2004 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದರಂತೆಯೇ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ 


ಹಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಯೋಜನೆಯನು 
ಗ ಕಾರಣಗಳೇನು: 
(ವಿವರಗಳನ್ನು AEN) 
ರಾಜದಲ್ಲಿ ಹ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು | 
(ಓಿ.ವಿಸ್‌) ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಡಿದೆಯೋ:; | 


NE EE 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 
| ನೀಡುವುದು) ಸರ್ಫುರದ 'ಆದೇಶ ಸಂಖೆ: ಆಇ (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಲ್‌.) 


04 ಪಿಇಟಿ 2005, ದಿನಾಂಕ: 31.03.2006 
ರನೇಯ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2006 ರಂದು ಮತ್ತು 
ತದೆನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ 
ರಾಷಿ €ಯ ಪಿಂಚಿಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಜಾರಿಗೊಳಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಲ ಲೋಜನೆಯನು ಜಾರಿಗೆ 


ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜವು 
ತರುವ ಪ್ರಸ್ಲಾವನೆಯು ನರ್ಕಾರದ ಡ್‌ 


| ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ” . . 
ಆಇ-ಪಿಇಎನ್‌/! 62/2023 ye i > 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿ 
(ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14-02-2023 


ಸತರಾಡಾರವ 


ಕಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ' ಉತ್ತರ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಾರ್‌ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎಲ್‌-2, ಸಿಎಲ್‌-4, ಸಿಎಲ್‌-6ಎ, ಸಿಎಲ್‌-7, 
ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು | ಸಿಎಲ್‌-7ಎ, ಸಿಎಲ್‌-7ಬಿ, ಸಿಎಲ್‌-7ಸಿ, ಸಿಎಲ್‌-8, ಸಿಎಲ್‌-8ಎ, 
ಯಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಸಿಎಲ್‌-8ಬಿ, ಸಿಎಲ್‌-9, ಸಿಎಲ್‌-11-ಸಿ, ಸಿಎಲ್‌-16, ಸಿಎಲ್‌-17, 
ಸಿಎಲ್‌-18, ಇತರೆ ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ (ಸಿಎಲ್‌-4, 
ಸಿಎಲ್‌-7, ಸಿಎಲ್‌-9 ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌-6ಎ) ಆರ್‌.ವಿ.ಬಿ, 
ಮೈಕ್ರೊಬ್ರೀವರಿ, ವೈನ್‌ ಟಾವರಿನ್‌/ವೈನ್‌ ಬೋಟಕ್‌ ಸನ್ನದುಗಳು 
| ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸನ್ನದುಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


ಸೀಲ್ಡ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ | 
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ 


ಸ್ಪಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ 


ಹೋಟೆಲ್‌ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ 


ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸನ್ನದು 


| ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬೀರ್‌ ಬಾರ್‌ 
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(ಬಾರ್‌) ಸನ್ನದು) 


(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ 
ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೀಫೇಶ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ರೂಮ್‌ 
(ಬಾರ್‌) ಸನ್ನದು) 


in ಪಾರ್ಮ್‌ 


ಸಿಎಲ್‌-18 


sn wall IE 
ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿಸಿ / 
ಐ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 
| | ಸಲುವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ನದು 
ಕ ವೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ ಸ್ಫೋಸ ರ್ಸ್‌ ವಾಡಡ 
ಸ್‌ ಸನ್ನದು 
ಫಿ ಸಿಎಲ್‌-8ಬಿ | ಬಿ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ 
ಘೋರ್ಸ್‌ ಸನ್ನದುಗಳು 
ರೀಘಪ್ರೇಶ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ರೂಮ್‌ (ಬಾರ್‌) 
ಸನ್ನದು 
B | 
(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ 
| | in ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ 
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ) 
| (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
nಫಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು 
| | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ 
| ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೀಪ್ರೇಶ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ರೂಮ್‌ 
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1992ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೊಸ 
ನೀಡಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ" ಸಿಎಲ್‌-2 ಮತ್ತು 
ಸಿಎಲ್‌-9 ಸನ್ನದಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 


ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ 
ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; 
(ಆದೇಶದ . ಪ್ರತಿವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ದಾಗಿ ಸಿಎಲ್‌-2, ಸಿಎಲ್‌-9 ಸನ್ನದನ್ನು 


ಸಿಎಲ್‌-4, ಸಿಎಲ್‌-6ಎ, ಸಿಎಲ್‌-7, ಸಿಎಲ್‌-8, ಸಿಎಲ್‌-7ಎ, 


ಸಿಎಲ್‌-11ಸಿ, ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಿಎಲ್‌-16, ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಿಎಲ್‌-17 ಮತ್ತು 


ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಿಎಲ್‌-18 ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ 
(ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ) ನಿಯಮಗಳು, 
1968 ರ ನಿಯಮ-3(11-ಸಿ), 8, 8(ಎ) ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸನ್ನದು ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಬಕಾರಿ (ಸನ್ನದುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 
1967ರ ನಿಯಮ-5 ರನ್ನಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸನ್ನದಿನ 100 ಮೀಟರ್‌ 
ಅಂತರದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (30 ಬೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು) 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳು 
ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಪತ್ರಾಂಕಿತ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. 
ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್‌ ಅಪೀಲು 
ಸಂಖ್ಯೆ:12164-12166/2016ರ ದಿನಾಂಕ:31-03-2017ರಲ್ಲಿ 
ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್‌ (ಸರ್ವೀಸ್‌ 
ರಸ್ತೆಯು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ 
ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಂಚಿನಿಂದ) ಯಾವುದೇ 
ಸನ್ನದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 
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ಜನಸಂಖೆೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ನಾಾಪಖಾಯಲಿ 220 
ಬಿ ಖಿ ಬಿ 


[xe] 


ಮೀಟರ್‌ (ಸರ್ಮೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್‌ 


ಬಣ 


ರಸ್ಟೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 
ಅಂಚಿನಿಂದ) ಯಾವುದೇ ಸನ್ನದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 


ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಪಿ (ಸಿವಿಲ್‌) 

ಸಂಖ್ಯೆ10243/2017ರಲ್ಲಿನ ದಿನಾಂಕ: 11.07.2017ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 

ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಂತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, 

ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ | 

ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 
ಕ್‌ 4 

ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನವೀಕರಿಸಲು 


ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಆಇ 36 ಇಡಬ್ಬ್ಯೂಪಿ 2018. 
ದಿನಾ೦ಕ:06.08.2020ರಲ್ಲಿ 201ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ವಯ 5000 
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ / 
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 


ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ್‌-6ಎ 


ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌-7 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ 
(ಸನ್ನದುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1967ರ 
ನಿಯಮ (5)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 
ಇತರೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 33 ಇಎಫ್‌ಎಲ್‌ 
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2021, ದಿನಾಂಕ:19.01.2022ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಸ್ವ 


ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಿಎಲ್‌-7(ಎ) ಸನ್ನದುಗಳಿಗೂ 
ವಿಸ್ಪರಿಸಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಳೆದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಂ೦.ಎಸ್‌.ಐ.ಎಲ್‌ | ಎಂ.ಎಸ್‌.ಐ.ಎಲ್‌ ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಅಬಳಾರಿ 3 ಮಂಜೂರಾದ ಸನ್ನದುಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ 
3 
Mocs SON 
Mo 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ 


ಹೊಸದಾಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು 
ಇರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು? 
(ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 'ಆ' ರಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ. 


ಆಇ 04 ಇಎಲ್‌ಕ್ಕೂ 2023 


ಸ್ಸ A yeni 


(ಣೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ) 
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 49 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ.ಸಿ. (ಚಾಮರಾಜನಗರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ನೂಲ ಸಜಿವರು 
(ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬೀರಾವರಿ) 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬೀರಾವರಿ)ಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಗಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಜಲಸಂಪನ್ನೂೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ 2022- 
23ರ ಪ್ರುಸಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಎಬೀಡಿದ ಒಟ್ಟು 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಯೋಜನಾವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
SCP-TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು 
ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; 
ಇದರ  ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ತಿ ಇರುವ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಆದೇಶದ 
ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ 
ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯಾ 
ವರ್ಷ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಗಮಗಳಿಂದ 
ಅನಮುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ScP-TSP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಕಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳು! ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ರಸ್ತೆಗಳು/ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಪಿಕಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ನೀರಾವರಿ/ಸಮುದಾಯ. ಭವನ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ SCP-TSP 
ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನಾ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೭ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತಕ್ಲೇತ್ರಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತದೆ. 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತಕ್ನೇತುಕ್ಕ 
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; 
ಈ ಪೈಕಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ?  (ಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ವಿವರದ ಪ್ರತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಬಂಡವಾಳ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 


ಅನುದಾನ | ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
2019-20 2020-21 2021-22 
ಬರುವ 


191.27 26.40 129.32 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


Foss TSS 
EWES 800 [oo 
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MSE TTS 
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EC 68 1 CCN 45 1384.42 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾಸ Outlay 


y | ಮ್‌ ನ್‌ - ಯೋಚನೆ / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವವರ 
| ಅ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಳ್ಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : | Grand scheme Programme 
"ಷಂ Scheme & HOA " SCsp ‘TSP, Total Details 
| i SCSP+H, O ಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು 
| TSP | 
[ Se 7 ಮಿ ಮ ' ಮಾ PE : a 

: i { 

| 

' ಕಾವೇರಿ ಖಿಂರಾವರಿ ನಿಗಮ | 

" ಪಖಿಯಮಿಡಟಿಂದ ನೀಲಾವರ 

ಫಾಮಗಾದಿಗಚು 

4. Imigauon works 255.00 | 220.00 | 475.00 


i undertaken hy Cauvery 
Neeravan Nigun Lemitcd 


4701-0- EO0-f-(11 


ಮೆಣಜನಂತೆ 


| | k 
f ‘ | i 
F UY SN: 
| pen ನ] p 
5. | ಕೃಷ್ನ-ಬಾಣ್ಯಿ ಇಲ ನಿಗಮ | 

) k 


} 
| | ನಿಯಮಿತ - ಹೂಸ್ವಾದೀನ 
| ವೆಚ್ಚಗಳು 


| | 


| Knashna-Bhagva ala 156.00 ' 63.00 
| Nigam Ltd- Land Acquistion 
‘ Charges and R&P (Sy 

; 4701-80-190-3-01 


ಮಾ 


i 
| 
| 


pS 


| 1450.60 | 809.00 | 2259.60 


GRAND TOTAL (SS) 


ನೋಡಲ್‌ ಏಪೆನಿ ಶಿಫಾರಸು 
| Recommendations of Nodal 
| Agency 
| 
ಕಲ್ಪಡ ನೀರ್ಮಾಣಕ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ | 
\ 
| 
\ 


ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಪ ರಪ. ಸಮುದಾಯ: 
ಭೆದೆನ ಇಶ್ಯಾದಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳಗೆ : 
ವಿಧಾನಹಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, 
ಉಧಾರದಟ್ರ್ಟ ಸುಬಾಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ: 


ಉಪಯೋಬಿಸುವುದು 


ಕೊಳವೆ ಲಾಪಿಗಟಗೆ ಸಂಬಂಣಬಿಸಿಬೆಂಪೆ 


; ಹೆರಿ ಕಲ್ಯಾ ಮಾದದಿಯುತಿ 
' ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ ವೆಚ್ಚ ರೂರಲ.ರಿರಿಲ 
ಖೊ 


: ಫರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉನ ಇಲಂಖೆಗೆ ಪುನ್ತಾವೆನೆ 

' ಸಣಾಪಿ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೇಯುಮಯ. 

" ಭೂನ್ನಾಮೀನ 'ಪೆಡ್ಡಕ್ಜ ಇನ ವನ್‌; 

| ಟಪ್‌ ಕಿ ಆಡ ಮಯಾಖ್ರದೇ ಇಲಾಬಿಗೆ 

| ಅಸಮಾನ ಒದಗೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಗಿ೧ದ. 
ಸದಗಿ ಬWೂಪಣ4 ೦ ಕಶೋಟಗಟನ್ನು 
ಮೆಣಟನಣತೆ ನೀರಕವೆರಿ।ಃ 
ನಿೀರಾವರಿಯೆೋೋತಣ ಶ೩ಮಗಾರಿಗೆಆಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುಪೊದು. 


ರಾಣ್ಯು ಪ.ಜಾತಿ | oo 
ಪ.ಪದಗಡ ಅಜವ್ಯದ್ಧಿ 
ಪೆರಿಷೆತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯ 
Decision of the State ‘ 
SC/ST Development 


Council 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳು; 


pe 


(Rs.in lakhs) 
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಪಸುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
pe) ” A 24 en pu Sc) 
ಸ.ಸಂ EN LE ಶೌಮಿುಗಿಂಲಯು ಡುಸಿರು ಆತ೦ದಾಹಯು ಮೂತ್ತ ಫ್‌ ಹ RR 
ದುಸರು ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂತಿ 
2019-20 


SORE SRE 4701 


Scheme to Lift water from Kabini river near Alambur village to fill 20 
Chamarajanagar| 2019-20 tanks in Nanjangud, Chamarajanagar and Gundiupet Taluk for drinking 
water purpose 


Physically 
completed. Under 
O&M & EFf{to be 


21200.00 


finalised. 


AEE a) -dಂ- 1st Stage 66 KV SC kine on DC towers 225.00 
AR b) -do- 2nd Stage 66 KV SC line on DC towers 225.00 ple 
| | OO [ey-do-3rd Stage 66 KV SC line on DC towers 175.00 | 
Manning & Operation of 66/6.6 KV Sub-stations, Pump Houses, 
Monitoring of Raising/Gravity Mains upto Terminal tanks in Alambur Lift 
99.00 10.00 Completed 


Chamarajanagar] 2019-20 \Scheme Stage-! at Alambur of Nanjanagud taluk, Stage-ll at Kerehalli & 

Stage-lll at Thammadahalli of Chamarajanagara taluk under CNNL for 
the year 2018-19. 

Chamarajanagar| 2019-20 Repairs to OLTC in lst stage & repairs to current transformer in 3rd 
stage of Alambur lift scheme 

Chamarajanagar; 2019-20 jiImprovements to SRBC & SLBC Under Suvarnavathy reservior 

Chamarajanagari 2019-20 |Improvements & Providing Lining in Distributories under LBC of SRP. 


7 Chamarajanagar] 2019-20 pA & Providing Lining in Distributories No.1 to 10 under RBC 


Chamarajanagar 2019-20 Improvements & Providing Lining in Distributories No.11 to 18 under 


RBC of SRF. 
Chamarajanagar| 2019-20 Improvements to cisterns, PO's & providing C.C lining in selected raches 
2019-20 Improvements to cisterns, PO's & providing C.C lining in selected raches 
from Ch. 4.50 Km to 5.00 Km of Alur old channel. 


from Ch. 0.20 Km to 1.20 Km of Hosahally new channel 
1.40 
Chamarajanagar| 2019-20 \Providing Security for Suvarnavathy Dam 2.00 2.00 Completed 
j Providing Security for Chikkahole Dam 2.00 2.00 Completed 


’ 20.00 Completed 


360.00 
25.00 


Completed 


Completed 
Completed 


Completed 


25.00 


25.00 


2.12 Completed 


ಮ 
[oe 


Chamarajanagar 


RE 
Nj=| 


M 
fe) 
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13 |Chamarajanagar} 2019-20 Providing Security for Suvarnavathy Dam for 2019-20 1.00 Completed 
14 |Chamarajanagar} 2019-20 |Providing Security for Chikkahole Dam for 2019-20 1.00 Completed 


15 [|Chamarajanagar Improvements to Alur old Pickup Channel, Alur New Pickup Channel 
Under Suvarnavathy Reservior, 
16 [|Chamarajanagar] 2019-20 Improvements to Homma Pickup Channel Under Suwvarnavathy 
7 |Chamarajanagar] 2019-20 14.00km of SRBC 
Improvements to service road in vulnerable reaches from ch.0.00 to 


Reservior. 
Chamarajanagari 2019-20 |12.00km & construction of cart bridge @ ch.6.50Km of Bandigere 


5.00 Completed 


3.75 Completed 


25.00 p Completed 


pY ಲಾ 
Om o 
[| [e] 
[e) [= 

| 


pr 
ಲು 


Improvements to service road in vulnerable reaches from ch.0.00 to 
channel of CRP 


Improvements to service road in vuinerable reaches from ch.0.00 to 


19 |Chamarajanagar] 2019-20 |12.00km of LBC of CRP & from Ch. 0.00 to 3.00Km of Kumbeshwara 
distributory of LBC of CRP 


20 [Chamarajanagar| 2019-20 SA to service road from ch.2.00 to 12.00km of Hongalavadi 50.00 Completed 


Chamarajanagar] 2019-20 |Special repairs to Staff Quartres No.2 & 3 in Suvarnavathy colony. 3.00 Completed 


[8] 


Chamarajanagar| 2019-20 |Improvements to IB Building in Suvarnavathy colony at Attigulipura. 10.00 Completed 

f improvements to AEE Chamber & Project Branch of No.2 CRR Sub- 
Chamarajanagar Division office building at Attigulipura. ಮು Complewd 
24 2019-20 Improvements to Colony building No.4 &7 at Suvarnavathy Colony at 1.05 Completed 


Attigulipura. 
Improvements to Colony buildings at Chikkahole Colony at Attigulipura. 2.50 1.04 Completed 


[9 
[81] 


Ny [] 


Chamarajanagar 


26 
7 


Improvements to Tank bund, Feeder Channel and repaires to Structure 
of Sindigere tank in Chamarajanagara taluk 


2 5.00 0.30 Completed 


; \mprovements to Feeder Channel & repairs to structures of Doddakere 
SherelgjaaLiae 201920 Tank & Chikkakere tank in Chamarajanagara taluk. . 10,00 ಛಂ Completed 
j 2019-20 


Chamarajanagar 
28 {Chamarajanagar| 2019-20 


191.27 
MES 


SEEN 
200.00 50.00 Completed | 
Scheme to Lift water from Kabini River near Suttur village to fill 24 Mi 


Chamarajanagar| 2019-20 jTanks in Nanjaigud, Chamarajanagar & Yelandur Tatuk for drinking 23300.00 1853.00 Under Progress 
water purpose. 


ದ 2701 ST 
. Removal of Jungle and Silt in Vulnerable reaches from Ch 0.00 to 6.00 
29 |Chamaraanagar) 2019-20 | in Dadadahally Distributory in RBC of SRP 2.10 Completed 


Rehabilitation and improvement works to Chikkahole dam - DRIP 
programme 


KES 
ಖಾದಿ ಸಭೆಯ 


fp Cp 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


A X ) ಪ್ರಸುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ತ್ರ.ಸಂ. ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅ೦ದಾದು ಮೊತ್ತ ಹ SAE 
ಹಸರು _ ಆನುದಾನ ರುತ '] 
§ Removal of Jungle and Silt in Vulnerable reaches from Ch 0.00 to 7.00 
Ghalpaldepegar km in Hebbusr Distributory in RBC of SRP Completed 
A Removal of Jungle and Silt in Vulnerable reaches from Ch 0.00 to 2.50 
Chamarajanagar) 2019-20 |p in 6th Distributory in RBC of SRP Competed 
R Removal of Jungle and Silt in Vulnerable reaches from Ch 0.00 to 2.50 
- I 
chamarsanagst 22 km in Puttanapura Distributory in RBC of SRP Completed 
F Removal of Jungle and Sift in Vulnerable reaches from Ch 0.00 to 1 00 
Chamarajanagar] 2019-20 | in 7th Distributory (Kumbestwara Village) in RBC of SRP bopplsted 
| Removal of Jungle and Silt in Vulnerable Reaches from Ch. 0.00 to 
Chamarajanagar| 2019-20 5.00 Km of LBC of CRP. § Completed 
Removal of Jungle and Silt in Vuinerable Reaches from Ch. 0.00 to 
Chamarajanagar] 2019-20 14.00 Km of Kumbeshwara distributary & from Ch. 0.00 to 1.50 Km of 1.80 1.80 Compieted 
Dolllipura distributary of LBC of CRP. K I po | 
Removal of Silt and Jungle in selected reaches of Hosahally New 1.50 150 Completed 


Channel and from Ch. 0.00 to 4.80 Km of Hosahally Old Channel. 


Removal of Jungle and Silt in Vulnerable Reaches from Ch. 0.00 to 
Chamarajanagarl 2019-20 |4.80 Km and branches of Alur New Channel and from Ch. 0.00 to 4.80 2.20 
Km of Alur Old Channel. A 

Removal of Jungle and Silt in Vulnerable Reaches from Ch. 0.00 to 


Completed 


Completed 


Completed 
Completed 


1900.00 


2019-20 |Providing security arrangements for SRP Dam for the year 2019-20. 


2019-20 {Providing security arrangements for CRP Dam for the year 2019-20. 
2019-20 Removal of Jungle and silt in Vulnerable reaches from Ch.0.00 to 14.00 


km of SRBC 


Chamarajanagar Removal of Jungle and silt in Vulnerable reaches from Ch.15.00 to 18.00 
Chamarajanagar| 2019-20 


km of SRBC PRE 
Removal of Jungle and silt in Vulnerable reaches from Ch. 0.00 to 5.00 
km of LBC and distributories of LBC of SRP 


Chamarajanagar 2019-20 Removal of Jungle and silt in distributories 1 to 7 of SRBC 


Removal of Jungle and silt in Hebbasur. Puttanapura and Dadadahalli 
distributories 


2019-20 [Removal of Jungle and silt in tail end distributory of SRBC ಎ 


Chamarajanagarj; 2019-20 |Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches in Hongalavadi Channel 5.00 Completed 
51 }Chamarajanagar| 2019-20 Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches of Muralihalla, Saragur, 500 205 Completed 
Hosahally old and Homma Channel. 
2.05 


Chamarajanagar] 2019-20 


f Chamarajanagar Completed 


R K Removal! of Jungle and silt in vulnerable reaches of Hosahally new, Alur 
52 |Chamarajanagar] 2019-20 Gd KluEngueand Kudlic Craneel 5.00 Comppied | 
53 |Chamarajanagar| 2019-20 |Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches of LBC of CRP 5.00 Completed 
54 |Chamarajanagar| 2019-20 Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches of Bandigere channel of 500 Completed 
CRP W & | 
Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches in distributories of LBC 
55 |Chamarajanagar| 2019-20 |of CRP, Siddaianapura, Kumbeshwara, Nanjagra. Byadamudlu and Completed 
WU Basavapura distributories. PAN WN 
56 [Chamarajanagar| 2019-20 Es Nerruganti's for water management of SRP for the year 2019- Completed 
Chamarajanagar| 2019-20 NS Nerruganti's for water management of CRP for the year 2019- Completed 
AME of Bolero Jeep KA-09 M-0908 for the year 2019-20 - Attigulipura Completed 
4 Removal of jungle along tank bund of Kumbeshwara. Puttanapura, 
59 - 
emee)aNagan 20. Homma, Kannegala, Kagalavadi and Nagavalli tanks Semipleted 
R Removal of jungle along tank bund of Doddakere, Chikkakere. Sindigere, 
60 19- - 
ಸಃ (Chemarejanega! 2019-20 Bandigere and Nagaradakere tanks. ಮ } Completed 
Manning & Operation of 66/68.6 KV Sub-stations. Pump Houses, ಘಾ 
Monitoring of Raising/Gravity Mains upto Terminal tanks in Alambur Lift 
61 |Chamarajanagar| 2019-20 |Scheme Stage-| at Alambur of Nanjanagud taluk, Stage-ll at Kerehalli & Completed 
Stage-!l! at Thammadahalli of Chamarajanagara taluk under CNNL for 
ವ the year 2019-20. ER 
Chamarajanagar Maintenance of Pump. Motors & Electrical items of Alambur LS. Completed 
63 |Chamarajanagar AME of Suvarnavathi colony for the year 201 9-20. ಮ Completed 
64 Chamarajanagar 2019-20 AME of Chikkahole colony for the year 2019-20. Completed 
65 Chamarajanagar 2019-20 \AME of IB of SRP for the year 2019-20. ವ Completed 


ಷ ಈ. 
ಆರ್ಥಿಕ SET ೨ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಪ್ರಶುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
Fk ಕಾಮಿಗಾಲಯಿ ರಹುಸಿರು ಅಲದಾಹಮ ಮೂೊತಠ _ ಜು ಪ್ರಗಟ 
ರ ವ್‌ ಅಮುದಾವ ಹಂತ 


Providing CC lining to sides and bed from Chandra Doddaiahya's land to 
Nanjaiahya's land in Hongaliavadi-l} in 3rd distributory & Providing CC 
lining to sides and bed from Kadashetty Somanna land to Byraiahyana 
Mahadevaiah land in Hongalavadi-l} in 3rd distributory & Providing CC 
lining to sides and bed from Siddaraju land to Gundisiddaiah's land & 
2019-20 {Providing CC lining to sides and bed from Mahadevaiah land to 
Chandraiah's land in Hongatavadi-! in 3rd distributory in 3rd distributory & 
Providing CC lining to sides and bed near Puttaswamy Mastry Siddaiah 
land in 3rd distributory & Providing CC lining to sides and bed to Mari 
kyataiah & Venkataramana Chamaiah land in First Distributory of RBC 
of SRP. 


Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Kallahally Village 
in Chamarajanagar Taluk. [31016] 


Chamarajanagar 


60.00 Completed 
10.00 


2019-20 


2019-20 
69 [Chamarajanagar! 2019-20 Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Kerehalli Village 
in Chamarajanagar Taluk 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Basavaraju 
70 jChamarajanagar| 2019-20 S/o Late. Kempaiah Sy No 110/3 of S.C in Jothigowdanapura village in 


Chamarajanagara taluk. 


Chamarajanagar 


Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Heggadavadi 
Village of Harave Hobli in Chamarajanagar Taluk. [31825] 


Chamarajanagar Completed 


Completed 


Completed 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Shivamalaih 


71 |Chamarajanagar| 2019-20 |S/o Bellaiah Sy No 201/2 of S.C in Jothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 


0.15 Completed 


3.00 0.15 Completed 
3.00 0 Completed 


15 
1.00 Completed 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of shrikantmurthy 
72 ‘iChamarajanagar] 2019-20 |S/0 Puttananjaih Sy No 143/4of S.C in Jothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 


Sinking of Borewell and providing Elecirification to land of Puttamadaiah 


73 |Chamarajanagar] 2019-20 |S/o Sannamalaiah Sy No 97/5 of S.C in Jothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Bassamma 
74 |Chamarajanagarj} 2019-20 }\wlo. Basavaiah Sy No 40/1 of SC in Puttanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Gowramma 
75 |Chamarajanagar] 2019-20 |w/o Bangara Sy No 185 of SC in Jothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land 
768 {Chamarajanagar| 2019-20 [Venkatarangaiah S/o Biligirirangaiah Sy No 192 of SC in 
Jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land 
20120 [rn wo R.Madaih Sy No 137/1 of §C in 
Jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 


79 |Chamarajanagar 


3.00 


Completed 


Completed 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing electrification to land of 
80 |Chamarajanagar; 2019-20 |Mahadevamma D/o Bhadramma of Sy No 3/2 p3 of SC in 
Siddayyanapura {H.D.Forest) village in Chamaraja nagara taluk. 
Sinking of Borewel and providing electrification to land of Kantharaju S/o 
81 2019-20 {Late Muddaiah of Sy No 44 of S.C in Siddayya napura (H.D.Forest) 
village in Chamaraja nagara taluk. - 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
82 |Chamarajanagar] 2019-20 |Mahadevaswamy S/o Puttananjaiah Sy No 2080f SC in 
Jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 


Sinking of Borewell and providing electrification to land of Mahadevaiah 
2019-20 }S/o Kuppe Madaiah of Sy No 77 of S.C in Siddayyanapura (H.D.Forest) 
village in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Gangaiah S/o 


2019-20 |Giriyaiah Sy No 294 of S.C in Siddayyanapura (H.D.Forest) village in 
Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
2019-20 |Muddamaliaiah s/o Late Giriaiah Sy No 201/1 of SC in 


Jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing electrification to land of Jayamma w/o 
2019-20 {R.Siddaraju of Sy No 277 of S.C in Siddayyanapura (H.D.Forest) village 
in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Puttaswamy s 
2019-20 |/0 Late Kenchaiah Sy No 271 of SC in Dadadahali village in 
Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Boreweil and providing Electrification to land of Mahadevaiah 
2019-20 {s {0 Madaiah Sy No 167i/c of S.C in Naluru village in Chamarajanagara 
taluk. . 
Sinking of Borewel!l and providing Electrification to land of Muddaiah s/o 
2019-20 | Basavaiah Sy No 3/10p3 of S.C in Siddayyanpura(H.D.Forest) village in 


Chamarajanagara taluk. 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


0 


3.00 0.1 Completed 
3.00 1.20 Completed 


3.00 1.17 Completed 


Chamarajanagar 


Chamaraianagar 


Chamarajanagar 


Sinking of Borewelil and providing electrification to land of Naganna bin S 
2019-20 |[Nanjaiah of Sy No 3/95,54,55,56,96B of S.C in Siddayyanapura 
{H.D.Forest) village in Chamarajanagara taluk. 


Sinking of Borewel and providing electrification to land of 
Chamarajanagar| 2019-20 Shivalingaswamy bin late Siddaiah of Sy No 384/1, 384/2, 384/6, 300 0.06 Completed 


Chamarajanagar 3.00 0.27 Completed 


289/4P2 of SC in Siddayyanapura (H.D.Forest) village in 
Chamarajanagara taluk. K 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Chanmalaih s 
92 |Chamarajanagar} 2019-20 |foSiddamalamestri Sy No 167 of S.C in jothigowdanapura village in 3.00 0.16 Completed 
Chamarajanagara taluk. 


FN FP 
ವಿಧಾನ ಸಭಯ 


Dp 
ಹೆಸರು 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Gurumalaiah s 
Chamarajanagar} 2019-20 |/10 Malladevaraguddaih Sy No 271/1 of S.C in Dadadahali village in 
Chamarajanagara taluk. N 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
2019-20 \Puttamadamma W/o Late Siddaiah of Sy No 3/104,179 of SC in 
Siddayyanpura (H.D. Forest) village in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
95 |Chamarajanagar| 2019-20 jsiddabasavaiah s /0 late Rangaiah Sy No 247 of SC in 
jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of jayyamma w 
Chamarajanagar] 2019-20 |/f0 Najundaih Sy No 206 of SC in jothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of siddaiah s Jo 
97 |Chamarajanagar} 2019-20 {Rachaiah Sy No 185 of SC in jothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. 


Completed 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
98 |Chamarajanagar| 2019-20 j{Chikkatayamma w /0 Chinnaiah Sy No 18 of S.C in jothigowdanapura 


3.00 x Completed 
village in Chamaraianagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
Chamarajanagar] 2019-20 }Puttamadamma w /0 Maniaiah Sy No 184 of S.C in jJothigowdanapura 3.00 3 Completed 
village in Chamarajanagara taluk. 
300 
3.00 


Completed 
Completed 


Completed 


94 |Chamarajanagar 


Completed 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 

100 {Chamarajanagar! 2019-20 |\Mahadevamma w /0 Late Basavaiah Sy No 18425 of SC in 0 Completed 
jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 

101 {|Chamarajanagar 


0.18 
16 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of DS K 
2019-20 |Chananjaiah S/o Late Doddasiddaiah Sy No 312 of S.C in Siddayyanpura 0.27 Completed 
(H.D. Forest) village in Chamarajanagara taluk. 
0.86 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
Chamarajanagar| 2019-20 (Mahadevamma s /0 Late Rangaiah Sy No 229 of SC in 3.00 
Hurulinanjanpuira viflage in Chamarajanagara taluk. 
3.00 


Completed 


0.86 Completed 


Completed 


Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Basavaraju s 
2019-20 {10 kenchaih Sy No 384 of SC in Ammanpura village in 
Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Boreweli and providing electrification to land of S.Dhanajaya 
104 |Chamarajanagar; 2019-20 jbin late R.S.Siddaian of Sy No 3/108P1 of S.C in Sidda yyanapura 3.00 
{H.D.Forest) village in Chamaraja nagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of 
105 |Chamarajanagar} 2019-20 |Nagarathnamma Wlo Bangaru Sy No 116118 of SC in 3.00 
Ankanashettypura village in Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing Electrification to land of Putta 
106 |Chamarajanagarj| 2019-20 |rangamma W/o Late. Maadaiah Sy No 51 of S.C in Kaagalavadi village 3.00 1.37 
in Chamarajanagara taluk. 


Chamarajanagar 


Completed 


Completed 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 

of Naganna (Nagashekar) S/o S.Nanjaiah (3/95, 54, 55, 56, 96b), 

Kantharaju S/o Lt. Muddaiah (44). Puttamadamma Wo Lt. Siddaiah 

107 |Chamarajanagar] 2019-20 |(3/104, 179), Gangaiah S/o Giriaiah (294), Mahdevaiah S/o 18.77 0.50 
Kuppemadaih (77), S. Dhananjaya S/o R.S. Siddaiah (3/1068p1) of 

Siddaiahnapura {HD Forest), Shivalingaswamy S/o Siddaiah (384/2) of 

Basavapura in Chamaraja nagar Taluk under SCP. [25030] 


Completed 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Nanjundaiah S/o Puttarangaiah (33), Shivananjaiah S/o Lt. Madaiah 
(15/3) of Nagavatli, Ramesh S/o Lt. Siddaramaiah (29/1), Amase 
108 J|Chamarajanagar}] 2019-20 |Madaiah S/o Lt. Kala Madaiah (2771/11p1), Raju S/o Li. Chikka mMadaiah 15.05 1.603 
(223) of Dadadahalli, Mariswamy S/o Lt. K. Siddaiah (3/63 p4) of 
Kumbeshwara colony in Chamarajanagar taluk under SCP. [25033/Call- 
2) 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewelil of lands 
of Smt Devamma w/o Kalaiah of (Sy No 16/2), Nagabushan S/o 
Mahadevaiah (Sy No 221). Smt Nanjamma w/o Mahadevaiah of (Sy No 

10/2) in Dadadhahally village, Nagaiah bin Late Basavaiah of (Sy No 
422), Yelandooraiah bin Late Madaiah of (Sy No 271/17-P4) of S.C in 
Hebbasuru village in Chamarajanagara taluk. (25018) 


Completed 


109 |Chamarajanagar| 2019-20 13.44 6.38 Completed 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of B M Raju s/o Lt Basavaiah of (Sy No 132) in Nallur village. Sidduraiah 
s/0 Bokalaiah {Sy No 125), Siddaiah s/o Mallisiddaiahna Madaiah of (Sy 
No 390) of Siddaiahanapura village, Matlikarjunaswamy s/o Puttaiah of 
(Sy No 147/1) in Nagavalli village. Mahadevamma w/o Rangaiah of (Sy 
No 229) of Huralinanjanapura village. Basavaiah s/o Rangamadaiah of 
(Sy No 274) in Hebbasuru village of S.C in Chamarajanagara taluk. 
[25039] 
SES ELS SS ENS NS 
Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Puttarangamma w/o Madaiah of {Sy No 51) in Kagalavadi village. 
| Siddapaji s/o Siddaiah of (Sy No 51/38) in Ayyanapura village, 
I} ohamaralsna0es, 200220 Venkataramana s/o Biligiraiah of (Sy No 592) in Chandakavadi village, 
Ramesh s/o Puttabasavaiah of (Sy no 187/8A) in Nalluru village of S.C in 
Chamarajanagara taluk. (Reserved for ST contractors) [25040/Call-2] 
Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Puttarangamma W/o Lt. Krishnaiah (Sy No-16pp) in Ayyanapura, 
Somaiah S/o Kalaiah (Sy No-597/2) in Aralipura, Rangaswamy S/o 
112 |Chamarajanagar} 2019-20 [Ankaiah (Sy No-404), Basavaiah S/o Lt. Gumballirangaiah {Sy No-279) 11.13 . 5.00 
of SC in Hebbasur village, Nagaraju S/o Nanjaiah (Sy No-3/105, 178) in 
Hongalavadi village, Ramesh M S/o Lt. Maraiah (Sy No-167/4) in Aluru 
(Hosahalli) village of Chamarajanagar taluk-under SCP. (25027) 


110 |Chamarajanagari; 2019-20 


17.46 4.09 Completed 


13.11 0.87 Completed 


Completed 


115 


116 


119 


120 


121 


122 


124 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


“ಎ pe 
ಆರ್ಟಕ 


ವರ್ಷ 
2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 
2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 
2019-20 


2019-20 
2019-20 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Rajamma C/o Kumbaiah (Sy No-168), Subbaiah S/o Lt. Madaiah (Sy 
No-178/4), B. Shankar S/o Lt. Basavaiah (Sy No-54/1C), Siddaraju S/o 
Lt. Gurusiddaiah (Sy No-167/ P8-P-2), Someshwara S/o Lt. Puttaswamy 
{Sy No-27/3) of SC in Nallur village in Chamarajanagar Taluk. (25026) 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Gowramma W/o Maraiah (Sy No 212.372), Muddaiah S/o Basavaiah 
(Sy No 3/10p3), R.S.Mahadevaiah S/o. Hanumanthaih (Sy No 94), 
Rangaiah S/o Rangaiah (Sy No 30) of S.C in Siddayyanapura (HD 
Forest) village, Nanjamma W/o Lt. Chikbasavaiah (Sy No-12/1) of 
Aralipura village, Swamy S/o Rangaiah (Sy No-178), Janardhana S/o Lt 
Siddaramaiah (Sy No-271/17 P2) of Dadadahalli village in 
Chamarajanagara taluk under SCP. (25019) 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Shivamalu §/0 Lt. Madaiah (Sy No 16) Rangaswamy S/o 
Kunnamailiah (Sy No-16/21), Mahadevaiah S/o Lt Nanjamma (Sy No- 
234/2), Mahadevamma W/o Palani (Sy No-600/1A) of S.C in Dadadahalli 
{(Ayyanpura) village in Chamarajanagara taluk, Rangaramaiah S/o 
Kariyaiah (Sy No-135/P52) Manchahalli (Savakanahalli), Chinamma W/o 
Lt Bellaiah (Sy No-97) in Parvatahanapura village in Gundlupet Taluk- 
under SCP. (25020) 

Provinding Power supply Connection to the Borewell of lands of 
Channanjaiah s/o Lt.Puttaiah (Sy No 3/1,112,171) of Hongalavadi 
village, Basavaraju s/o Neelaiah (Sy No 3/30P1),R Papaiah s/0 Rachaiah 
{Sy No 379) of Haradanahalli village, Kaalaiah s/o Gurumallaiah (Sy No 
27912) of Aralipura village, Gurusiddaiah s/o Javaraiahana Madaiah (Sy 
No 156, 157), Mahadevaiah s/o Maraiah (Sy No 167/817). Naganna s/o 
Madaiah (Sy No 271/1) of Hebbasuru village in Chamarajanagara taluk- 
under SCF. 


Provinding Power supply Connection to the Borewell of fands of Indresh 
Kumar s/o Chikkachannanjaiah (Sy No 130/1), Nagamma w/o Sannaiah 
(Sy No 124) of Amachavadi village, Mahadevamma w/o Nanjaiah (Sy No 
479/48), Muthuraju s/o Nanjaiah (Sy No 620) of Basavapura village of 
Ankanashettypura village in Chamarajanagara taluk-under SCP. 


Provinding Power supply Connection to the Borewell of {ands of Swamy 
s/o Lt Siddaiah {Sy No 447/5) of Dollipura village, Mahesh s/o Basavaiah 
(Sy No 72), Mahadevaiah s/o Lt Kadahalli Madaiah (Sy No 289/7), 
Puttamadaiah s/o Tenkimadaiahn (Sy No 599) of Ankanashettypura 
village in Chamarajanagara taluk-under SCP. 


Provinding Power supply Connection to the Borewel! of lands of 
Ramakrishna s/o Lt Nanjaiah (Sy No 222), Mahadevaiah s/o Lt Jathre 
Basavaiah (Sy No 273), Siddamari s/o Lt Shankeraiah 9Sy No 3/6,72), 
Somanna s/o Lt Siddaiah 9Sy No 3/28,61), Chikkahanumamma w/o 
Hanumanthaiah (Sy No 201), Venkataiah s/o Chowdamma (Sy No 42), 
Mallikarjuna s/o Sanjeevaiah (Sy No 194) of Siddaiahnapura village in 
Chamarajanagara tatuk-under SCP. 


Provinding Power supply Connection to the Borewell of lands of Billaiah 
s/o Lt Kempaiah (Sy No 41), Somanna s/o Heranna (Sy No 95,38), 
Rajamma w/o Lt Rangaiah (Sy No 280), Mahadevaiah s/o Kunniputtaiah 
(Sy No 100), Chikkabasavaiah s/o Lt Honnaiah (Sy No 379), 

Siddamadaiah s/o Nanjaiah (Sy No 376), Basavaiah s/o Nanjaiah (Sy No 
397) of Siddaiahnapura village in Chamarajanagara taluk-under SCP. 


Provinding Power supply Connection to the Borewell of lands of 
Somanna s/o Siddaiah (Sy No 580) of Hebbasur village, Shivanna s/o R 
Basavaiah (Sy No 18/2A), Saakiranagaiah s/o Siddaiah (Sy No 215/1) of 
Dadadahalli village, Basavaraju s/0 Basavaiah (Sy No 33/4), Maranna 
s/o Puttamadaiah (Sy No 41) of Nagavalli village in Chamarajanagara 
taluk-under SCP. 
Provinding Power supply Connection to the Borewell of lands of Kanmani 
Basavaiah s/0 Lt. Basavaiah (Sy No 176/4) of Nallur village, A P 
Parashivamurthy s/o Basavaiah (Sy No 168/682), Puttasiddamma w/o 
Nanjundaiah ( Sy No 3/84P4) of Aluru village in Chamarajanagara taluk- 
under SCP, 


Providing Power supply connection to the Borewell of lands of 
Guruswamy s/o Maraiah (Sy No 271/99), Channamallaiah s/o 
Lt.Pmadaiah (Sy No 583/1), Basavanna s/o Lt.Mallaiah (Sy No. 407), 
Mariswamy s/o Lt.Madaiah (Sy No 396), Sakaiah s/o Kalaiah (Sy No 
344/382) in Hebbasur Village Chamarajanagar taluk-under SCP. 


Providing Power supply connection to the Borewell of lands of 
Mahadevaiah s/o Lt.Maraiah (Sy No 167/4), Jayalakshamma w/o 
Puttaiah (Sy No 33), Chinnaswamy s/o Lt.Basavaiah (Sy No 169), 
Sannaiah s/o Lt.Badaraiah (Sy No 17/1A), Mahadevaiah s/o 
Lt.Chikkabasavaiah (Sy No 19/2,9/5) in Nalluru village & Siddaiah w/o 
Chigurumadaiah (Sy No 208) of Hondarabalu village in Chamarajanagar 
taluk-under SCP. 


3.57 


2.00 


2.10 


2.86 


3.19 


1.55 


1.84 


2.02 


5.76 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Providing Power supply connection to the Borewell of lands of 
Cheluvaiah s/o Basavaiah (Sy No 18/3 P1) of Huralinanjanapura village, 
Lakshamamma w/o Giriyayya (Sy No 271/96), Siddamma w/o Kalfaiah 

(Sy No 272/7P2) in Aralipura village, Rangaswamy s/o Cheluvaiah (Sy 

125 |Chamarajanagar]) 2019-20 |No 16/1), Suryamurthy s/o R Basavaiah (Sy No 271/6P2), Puttaswamy 3.36 
s/o Lt Kenchaiah (Sy No 271/69), Nanjaiah s/o Madaiah (Sy No 271/4p), 
Rangaswamy s/o Lt. Basavaiah (Sy No 648) in Dadadahalli village, 

Papanna s/o Lt.Kullaiah ( Sy No 5/1B) of Nagavalli village in 
Chamarajanagar taluk-under SCP. 

—— EN 


Completed 


Providing Power supply connection to the Borewell of lands of Nagaraju 

S/o Venkataiah (Sy No-275), Siddaiah S/o Haralana Madaiah (Sy No- 
103}. Devanna S/o Ramaiah {Sy No-193), Nanjundaiah S/o Ramaiahna 

Basavaiah (Sy No-391), Mahadevamma w/o Naganna (Do Bhadramma) 
{Sy No-3/2-p2), Javaraiah bin Lt Puttaiah (Kurihanumaiah) (Sy No- 92), 

126 jChamarajanagar| 2019-20 jDevajamma bin Lt. Kumbaiah (Sy No-188) in Siddaihnapura village. 4.60 4.50 Completed 
Siddaiah bin Gurusiddaiah (Sy No-445/3) in Dolipura village, Bangaru bin 

Madaiah (Sy No-358/1/2), Siddaraju bin Lt Puttamadaiah (Sy No-342/2) 

in Basavapura village, M. Basavanna S/o Madaiah (Sy No-3/175-158) in 

Hongalavadi village, Kumara S/o Lt. Marisiddaiah (Sy No-116/B111) in 

Chikkahole check post of Chamarajanagar taluk-uinder SCP. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Mariswamy s/o R Rangaswamy (Sy No 25) of Aralipura village, DS 
Chananjaiah s/o Lt Doddasiddaiah {Sy No 312) of Siddaiahnapura village 
in Chamarajanagra taluk under SCP [32653] 


127 |\Chamarajanagar] 2019-20 2.18 Completed 


Provinding 25 KVA Transformer & Powersupply to the Borewell of lands 
of Maliamma w/o Madaiah (Sy No 3/86) of Hongalavadi village, 

128 j|Chamarajanagar| 2019-20 |IGovindaraju s/o Gopalakrishnaiah (Sy No 658) of Ayyanapura village, 
Naganna s/o Lt Madaiah (Sy No 271/52P1) of Kumbeshwara Colony in 
Chamarajanagra taluk under SCP [32654] 


0.20 Completed 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewe!l of fands 
of AL Umesh Chandra s/o Lt Lingaiah {Sy No 268), Madaiah s/o 
Puttamadaiah (Sy No 182/1) in Mukkadahalli village. Siddaraju bin 
Muddaiah (Sy No 160/P7 }) in Harave village, Shivaiah bin late Siddaiah 
(Sy No 532/28) in Halepura village in Chamarajanagara taluk. (Reserved 
for ST Contractor) [326901 
Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of land of 
2019-20 |N Govindaraju s/o Lt Nanjaiah (Sy No 12) in Hebbasur village of S.C in 


Chamarajanagara taluk. [32691] 


129 {Chamarajanagar]) 2019-20 Completed 


2.20 ; Completed 
10.00 4.50 Completed 


Provinding Power supply to the Borewel! of lands of Rangaiah S/o Pini 
rangaiah Sy No 109/1,112/2 in Ramasamudra village, Puttananjaiah S/o 
Basavaiah Sy No 105/2 in Hondarabalu village, siddabasavaiah s /0 
late Rangaiah Sy No 247, siddaiah s {0 Rachaiah Sy No 185, 
2019-20 {Puttachamamma w/o R.Madaih Sy No. 137/1, Basavaraju S/o Late. 10.00 4.24 Completed 
Kempaiah Sy No 110/3, shrikantmurthy S/o Puttananjaih Sy No 143/4, 
Basavanna s/o Rangaiah Sy No 167/53, Mahadevamma w/oBoraiah Sy 


130 |Chamarajanagar 


Provinding Power supply to the Borewell of lands of Basavaraju s /0 
Chamamestri Sy No 1892 S.C in Naluru village, Mahadevaiah s/o 
Honnaiah of Sy No.99, Madaiah S/o Late DodaSiddaiah Sy No109 of S.C 
in Siddayyanpura village, Shivananjaiah S/o Rachaiah Sy No 304/2,18/6 
of S.C in Hondarabalu village, Gowramma w/o Bangara Sy No 185, 
Siddaiah s/o Late Basavaiah Sy No 184/2 in Jothigowdanapura village, 
Venkataramana s/0 Chamaiah of (Sy No 3/101, 182) of SC in 
Siddayanapura (HD Forest) village in Chamarajanagara taluk. 


Chamarajanagarl 2019-20 


132 {Chamarajanagar 


No 111/2, Chanmalaih s /0 Siddamalamest'i $§y No 167 in 
jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of N Mahadevaswamy S/o Nanjaiah Sy No 208, N Mahadevwu s/o 
133 |Chamarajanagar}; 2019-20 |Nanjaiah of Sy No 110/4, Puttamadaiah S/o Sannamalaiah Sy No 97/5, 15.50 4.27 Completed 


Nagamma wloMahadeva Sy No 339. Shivamalaih S/o Bellaiah Sy No 
201/2 in jothigowdanapura village in Chamarajanagara taluk. 33127] 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Puttamadamma w {0 Maniaiah Sy No 184 ,, Jayamma w /0 
Najundaih Sy No 206, Mahadevamma w /0 Late Chikka Basavaiah Sy 
No 184/25, Muddamatlaiah s/o Late Giriaiah Sy No 201/1. Sannaiah S/o 
Basavaiah Sy No 14/1 in Jothigowdanapura village in Chamarajanagara 
taluk [33128] 


134 jChamarajanagar] 2019-20 


13.80 2.00 Completed 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Murthi S/o Late Lingaiah of Sy No372/1a in Doddarayapete village, 
Puttamadamma S/0 Madaiah of Sy No58 in Chandakavadi village, B. 
Chandrashekar S/o Basavaiah Sy No 152/1 in Kaagalavadi village, Smt 
Padma D/o Late Basavaiah K.M. of (Sy No 108/2, 108/5) of S.C in 
Kagalavadi(Kudlooru} village, Veerabadraiah s/o Maniyaya of Sy No.37 
of S.C Chennapanapura (Honnahaili) viliage in Chamarajanagara 
Tatuk[33129] 


135 |Chamarajanagari 2019-20 13.45 3.83 Completed 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Puttarangamma W/o Late. Maadaiah Sy No 51 in Kaagalavadi village, 
Chinnaswamy s /0 Puttananjaih Sy No 52, Sannamalaih s {10 Karimadaih 
Sy No 164 in Malladevanahalli village, Parameshvaran M.B S/o Late 
Basavaya of Sy No 61/1A&62 in Nallur village, Bassamma w/o 
Basavaiah Sy No 40/1 in Puttanapura village, Chinnamma wo 
Siddaramaih of Sy No.384/A Basavapura village in Chamarajanagara 
taluk.[331301 

Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Mahadevaiah s /0 uttuvali Rangaiah Sy No 167 in Hondarabalu 
village, Rachaiah S/o Siddaiah Sy No 100, Puttaih s/0 Basavaiah Sy 
No 124/1, Kittaiah s {10 Siddaiah Sy No 156 in Chandakavadi village in 
Chamarajanagara tatuk.[33149 


Chamarajanagar] 2019-20 


137 |Chamarajanagar}| 2019-20 


138 |Chamarajanagar| 2019-20 
2019-20 


Chamarajanagar] 2019-20 


2019-20 
2019-20 


Chamarajanagar] 2019-20 


Completed 


10.90 2.00 Completed 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Basavaiah s /0 Nanjundaih Sy No 52, Nagarajyu ss /0 Nanjaiah 
(Huchayana Nanjaiah) Sy No102, Siddamalaiah s /0 Gungareesiddaiah 
(siddaiah} Sy No 44/1b, Chandramma w/o Basavaraju Sy No 167 in 
Nagavali village, Mahadaiah S/o Dodasidaiah Sy No 187/817 (312), R 
H Guruswamy s /0 siddaiah Sy No 3/238 in Siddayyanpura village in 
Chamarajanagara taluk.[331471 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Raju s/0 Venkataraju Sy No 3/268 in Hongatavadi village, Nagamani 
w/o Maraiah Sy No 3/2 in Aluru village, Rangaiah s/o Natakada Rangaiah 
Sy No3, Mahadevaiah s foPoni Madaiah Sy No 189 in Siddayyanpura) 
village, Chananjaih s /0 Kunnamadaih (Savarthamma wo Lt 
Chananjaiah) Sy No 288/1, Padamamma s {0 chananjaih Sy No 292/1a, 
Rangaswamy s /0 Late chakradamadaih Sy No 390 in Amachavadi 
village in Chamarajanagara taluk. 


139 


Chamarajanagar 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Siddabasavaiah S/o Chanaiah Sy No 238, Marimadaiah S/o 
AkkiMadaian of Sy No 328/3 of SC in Jyothigowdanapura village in 
Chamarajanagara taluk. [33148] 


Completed 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of R.S.Guruswamy S/o Siddaiah Sy No 3/2, Maribasavaiah s /0 Late 
MadaianSy No 103, Mahadevaiah /0 Late Maraiah Sy No 3, 
Gurusiddaih s /0 Nanjaiah Sy No 585, Jayamma wo R.Siddaraju of Sy 
No 277, Gurusiddaiah s/oLate Dodanagasiddaiah Sy No 165/3, 
R.Nagarajui S/o Rachaiah Guddumirachi of Sy No 48/02 in 
Siddayanapura village in Chamarajanagara taluk. 


Completed 


Completed 
12.50 ’ 0.75 Completed 


Chamarajanagar 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Marmadaih w/o Akkimadaiah of Sy No 328/3, Nanjamma w/o 
Mahadevaiah Sy No 201/1 in Jothigowdanapura village, Basamma w/o 
Late. Sannaiah Sy No 141 in Ammanpura village, Ramesha s/o 
kivadamadaiah of Sy No165 in Nalluru village in Chamarajanagara taluk 


142 


Chamarajanagar 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Mahadevaiah s /0 Madaiah Sy No 167i/c of §.C in Naluru village, 
Nagarajuy S/o Basavaiah of Sy No 384, Govindaraju S/o B.Nanjaiah 
Sy No 12/2 in Hebbasuru village, Shivanna S/o Nanjaiah of Sy No.3/19 in 
Kumbeshwara Colony village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Shivamalaiah S/o Madaiah of Sy No16 Ayyanpura village, Mallaiah S/o 
Rachaiah Sy No 53/4, Lalita w/o Late Nagaiah of Sy No 250 & 278, 
Chikkabasavaiah s/o Bogaiah of Sy No18/5, N.B. Rangaiah s/o Bogaiah 
of Sy No 167/39 in Nagavalli village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewel! of lands 
of Madamma w/o Late Basavaiah of Sy No 369 of S.C Aluru village, 
Rangaswamy s/o Ramaiah of Sy No. 648 of S.C Dadadahalli village, 
K.R.Mahadevaih S/o Rangaih of Sy No152 of S.C in Kagalavadi village, 
Mahadevaiah S/o Late Ningaiah of Sy No390 of S.C in Amachavadi 


144 jChamarajanagar] 2019-20 12.50 0.75 Completed 
145 |}Chamarajanagar] 2019-20 12.00 0.75 Completed 
village, Nanjundaswamy S/o Late. Basavaiah Sy No 167/817 of S.C in 

Ramasamudra village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
R of Mahadevtl S/oMarati Madaiah Sy No 167/817 of S.C in Basavapura 
146 |Chamarajanagar| 2019-20 | age. Chinnaiah S/o Siddamadaih of Sy No 95, Maraiah S/o Siddaiah 1200 ಫಂ Sorpleted 
Sy No 121/2 in Chandakavadi village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Shivamalu s/o Mahadevaiah Sy No 190/2, Bankaiah s/o Late Shetty 
Basavaiah Sy No 201/1,201/2 of S.C in Bandigere village, Devamma w 
147 |Chamarajanagar] 2019-20 |/0 Late Kalaiah Sy No 395,396 of S.C in Ramasamudra village, Madaiah 12.00 0.75 Completed 
s {0 Basavaiah Sy No 49 of S.C in Chikole checkpost (srirangapura) 
village, Nagaiah s /0 Sanjivaih Sy No 271/91of S.C in Aralipura village 
in Chamarajanagara tatuk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Mahadevaih s /0 Madaih Sy No 271/48, Maddaiah s 1/0 Karpi kalaih 
Sy No 271/1of SC in Hebbasur village, Gurumalaiah s /0 

Matladevaraguddaih Sy No 271/1 of S.C in Dadadahali village, 

Sundramma co. Chikka Basavaiah Sy No 185 of S.C in Hondarabalu 
villagein Chamarajanagara Taluk 


148 |Chamarajanagar| 2019-20 12.00 2.00 Completed 


ಹಂತ ‘ 
Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of chandramma w /0 chikkachanatihSy No1 /40, Nagarathnamma W/o 
Chamarajanagar} 2019-20 {Bangaru Sy No 116/11B of S.C in Ankanashettypura village, Maramma 12.00 2.00 Completed 


s/o Late Ramaya Sy No 47/p, Basavaih s /0 Basavaih Sy No 292/1a of 
S.C in Nagavali village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Rachamma w /0 LateBasavaiah Sy No 167/a of S.C in Nalur village, 
Basavaraju s /0 kenchaih Sy No 384 of S.C in Ammanpura village. 
Chamarajanagar] 2019-20 jBasavaraju s /oLate Channaih Sy No 31/8, Heggavadi dundaiah s /0 12.00 2.00 
Hosuru puttaiah Sy No 34/5 of S.C in Nagavali i village, Siddaih s /0 
Naniaih Sy No 534of S.C in Malladevanahali village in Chamarajanagara 
alls ee 
Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Mahadevamma w/o Nanjaiah of (Sy No 88/2), Nanjundaiah S/o 6.00 
Rangaiah of ($y No 76) SC in Malladevanahalli village in ' 
Chamarajanagara taluk. ದ 

Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Nagavally Village 


| | Competed 
| j - , 4 .00 h ted 
Chamarajanagari 2019-20 in Chamarajanagar Taluk. [31035 25.0 25.00 Complete 
Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Uttuvally Village | 1000 | 1000 | Competed 
- 10. ) let 
0 in Chamarajanagar Taluk. {31011} 008 1000 Compleled 


Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Shivapura Village 

; 10.00 

| in Chamarajanagar Taluk. _ 

155 {Chamarajanagar| 2019-20 Construction of CC Roads and Drains in SC Colony of Matlaiahnapura 10.00 
Village in Chamarajanagar Taluk. § 

Chamarajanagar] 2019-20 Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Siddaiahnapura 2000 

Village in Chamarajanagar Taluk. 

Construction of C.C Roads and Drains in 2nd SC Colony of 

Chikkahongalavadi Village in Chamarajanagar Taluk. 

Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Hondarabalu 

Village in Chamarajanagar Taluk. |. 

Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Aralipura Village 10.00 


in Chamarajanagar Taluk. | 


Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Dadadahally 10.00 
Village in Chamarajanagar Taluk. (Reserved for SC contractors) [31017] ' 


A Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Hebbsuru Village 
19- . y 10. . 
SN in Chamarajanagar Taluk. (Reserved for SC contractors) [31019] 9 19,00 
162 |Chamarajanagar| 2019-20 Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Bhogapura 10.00 10.00 
iW Village in Chamarajanagar Taluk. 
163 [Chamarajanagar| 2019-20 Construction of C.C Roads and Drains in SC Colony of Kellambali Villiage 10.00 10.00 
\ in Chamarajanagar Taluk. (SC Reserved} 


y Construction of C.C.Roads and drains in SC Colony of Kadahalli Village 
164 |Chamarajanagar) 2019-20 in Chamarajanagar Taluk. [32204] 

: Construction of C.C.Roads and drains in SC Colony of Chatra 
1684 Shemersenaget 2019-29 Basavapura Village in Chamarajanagar Taluk. [32256] 
Construction of C.C.Roads and drains in SC Colony of Chikkahole check 
post Village in Chamarajanagar Taluk. [32255] 


Completed 


Chamarajanagar| 2019-20 Completed 


153 {Chamarajanagar 


a 
a 


_ 
[$31 
pd’ 


Chamarajanagar| 2019-20 10.00 


Chamarajanagar}] 2019-20 


PY 
$2 
[eo] 


10.00 


159 |Chamarajanagar] 2019-20 


160 jChamarajanagari 2019-20 


Completed 


Completed 


Completed 


166 |Chamarajanagar; 2019-20 


TSP 
Construction of CC Roads and Drains in ST Colony of 
Jyothigowdanapura Village in Chamaraianagara Taluk. [31034] 
Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Chandakavadi 
Village in Chamarajanagara Taluk. [31033] 


167 jChamarajanagar] 2019-20 


168 ‘iChamarajanagar| 2019-20 


2019-20 Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Saraguru Mole 


143 Shamareanagar Village in Chamarajanagara Taluk. (Reserved for ST contractors) [31029] 


Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Rangasandra 


} 
17 j - 
70 Chenpiaianagst 2019-20 Village in Chamaralanagara Taluk. « Completed 
y Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Heggottara 
i. Shamarajsha0ss ಗ Village in Chamarajanagara Taluk. _ Ceimpleled 
. Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Mariyala Village in 
172 |Chamarajanagar]) 2019-20 Cheriersisnaddia Taluk. ya N Completed 
5 Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Muneshwara 
19- 
Ws Chamakajanega 0 Colony in Chamarajanagara Talk WN _ completed 
_ ು Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Banavadi Village 
174 GhalereDader 2019-20 nN CHamMardlENSA SHA TALK. Completed 
Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Kolluru Ginjana 
75 a - 
_ Iz | SherMatalanagat 0 0 Haadi in Chamarajanagara Taluk. pe Completed 
K Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Kanneri Colony in 
17 h - 
7 |hamarajanagar| 2019-20 | pamaraianagaraTauk. ಕ 
_ R Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Basavapura 
177 n 2019-2 h y 3 
ER : nid 0 y Village in Chamarajanagara Taluk. NN Complete. | 
Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Bisalavadi Village 
178 h a 19- A 
RR aml ಸಷ ರ ಈ ಸ in Chamarajanagara Taluk. A ಕ ormpleted 
; Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Haradanahally 
179 |Chamarajanagar| 2019-20 |. K y 
i 4 9 Village in Chamarajanagara Taluk. [31025] esis 
R Providing CC lining to sides and bed in valurable reaches from Ch.0.00 
180 jChamaraja 19- 
ಡನ ತ್ರಪಗ 40132 km to 3.00 km & improvements to service road of Muralihalla Channel. Gonipieted 
ME Providing CC lining to sides and bed in selected reaches from Ch 1.00 to Wi 
181 IChamarajanagar}] 2019-20 |2.00 Km and improvements to service road of Nanjagra distributory in 30,00 18.05 Completed 
eS LECOLCRE Anil. EPCS 
Providing retaining walls to to sides to draft channe! of Sargur mole tank 
182 {Chamarajanagar| 2019-20 |near sargur mole village leading to Homma channe!i (Ch. 0.00 to 0.150) 50.00 32.71 Completed 


in Chamarajanagara ta. 


187 [|Chamarajanagar 


ವರ್ಷ 


191 


192 


193 


194 


195 


196 


197 


198 


199 


200 


019-20 {bin Shivananjanaika of Sy No 58/2 of S.T in Chandakavadi village in 


Chamarajanagar! 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


Chamarajanagar] 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


Chamarajanagar} 2019-20 |Venkataranaganaika S/o Venkatanaika (Sy No-267/2). Biligin ranganaika 
S/o Ranganaika (Sy No-128/2, 2684/2), Jayamma W/o Lt Rangaswamy 
naika (Sy No-39/3) of Jyothigowdanapura village in Chamarajanagar 


Chamarajanagar| 2019-20 
Chamarajanagar| 2019-20 


Chamarajanagar} 2019-20 
Chamarajanagar] 2019-20 


Chamarajanagar]| 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


20 |C.D Works from Ch 000 to 200 Km of Homma channet 


2019- 
Chamarajanagar]| 2019-20 |Retaining wall to side near 0.60 km & Improvements to CD works in 
Sargur channe! of Chamarajanagara tq. 
Chamarajanagar| 2019-20 


| 
of Mahadevanaika s/o Krishnanaika (Sy No 14/2A) of Nagavalli 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಮಗಾರಿಯ 


ಹಂತ 


Completed 
Completed 


Completed 


2.54 Completed 


Completed 


Providing CC lining to sides and bed in Leftout reaches & Construction of 


Chamarajanagara tq. 


Providing CC lining to sides and bed in Leftout reaches & Providing 


Improvements to Hongalavadi Channel from Ch.3.00 km to 4.00 Km & 
Construction of CTC near karpaneyegowda's land & Improvements to CD 
works & Construction of CTC near 0.20 km & 7th Km of Hangalavadi 
Channel. 
Sinking of Borewel{ and providing Electrification to the land of Kumara 


ಆ 
fe 
[) 


Chamarajanagara taluk. 
Sinking of Borewell and providing electrification to land of Ramakrishna 


s/o Puttaraganaika of Sy No299/1,299/2 of S.T in Basavapura Village in 3.00 0.25 

Chamarajanagara taluk. 

Sinking of Borewell and providing electrification to land of Subbamma 

w/o Nanjundanaika of Sy No497/1a of S.T in Amchavadi Village in 3.00 2.19 Completed 
Chamarajanagara taluk. 

Sinking of Borewell and providing electrification to land of Basavanaika 

s/oGorakala Basavanaika of Sy No 54/1, 54/2 of ST in Basavapura 3.00 0.25 Completed 
Village in Chamarajanagara taluk. 


Sinking of Borewell and providing electrification to land of CB 
Shivaprasad S/o Basavarajunaika of Sy No 624 of ST in Hebbasur 
{Chandakavadi) Village in Chamarajanagara taluk. 


0 


Completed 


Completed 


Completed 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Shivaprasad s/o Basavaraju of (Sy No 624) in Chandakavadi village, 
Ranganaika s/o Subbanaika of (Sy No 7/3) in Nagavalli village, 
Siddanaika s/o Madanaika of (Sy No 333/4) in Jothigowdanapura village 
of S.T in Chamarajanagara taluk. [32466] 


.81 
10.03 8.50 


ನ್ನ 
fe) 
[) 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 

of Basavaraju S. S/o late Siddanaika {Sy No 14), in Hebbasur Village. 

Bangaru S/o late Siddanaika (Sy No 532/2), Somannanaika bin late 

Gurusiddanaika {Sy No 141/3A }, Somanna naika S/o Madanaika {Sy No- 
72/2A A1 A1), Nanjundaswamy S/o Rachanaika (Sy No-93, 94) of 

Chanadakavadi (Hebbasur), Nanjanaika S/o Puttamadanaika (Sy No- 
76/4A, 76/14C), Govinda naika S/o lt Krishnanaika {Sy No-11/2A) of ST in 
Nagavalli (Hondarabalu) village in Chamarajanagara taluk. [25023] 


17.99 15.00 


Providing 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Shivakumar S/o Nanjanaika uruf Raju {Sy No 73), in Chandakavadi 
(Hebbasur), Sakamma W/o Lt Ranganaika (Sy No-99/4), 


11.16 10.24 Completed 


taluk. (Reserved for SC contractor) (25022) 


Providing Power supply connection to the Borewell of fands of 
Kapininaika s/o Lt.Siddanaika (Sy No 17), Ramachanadra C S s/o 
Siddanaika (Sy No 33), Nanjundaswamy s/o Lt Nanjanaika (Sy No 58/1), 


Vishankatanaika s/o Rachanaika (Sy No 99), Nagarathanamma w/o 3ಡಿ 40 Completed 
Siddanaika (Sy No 38/1), Lakshamma C S s/o Siddanaika (Sy No 155) in 

Chandakavadi vitlage in Chamarajanagar taluk-under TSP. 

Providing Power supply connection to the Borewell of lands of 

Rangaswamynaika s/o Kalanaika (Sy No 352/2), Mahadevanaika s/o 125 10.00 Completed 


Mahadevanaika (Sy No 461/P27), Subbamma w/o Narayanaswamy 
(589) of Amachavadi village in Chamarajanagar taluk-under TSF. 


Provinding Power supply Connection to the Borewell of lands of 
Somanna s/o Narayanaswamynaika (Sy No 280/1), Sheshanaika bin Lt 
Mahadevanaika (Sy No 498/P91), Nagamma w/o Chikkasiddanaika (Sy 
No 510/2) of Amachavadi village, Venkataranganaika s/o Nanjanaika (Sy 
No 104), Rachanaika bin Basavanaika (Sy No 48/1A,49/1) of 
Basavapura village in Chamarajanagara taluk-under TSP. 


1.76 Completed 


Provinding Power supply Connection to the Borewell of lands of 
Basavanaika s/o Ninganaika (Sy No 75/2A), Puttaswamy s/o Puttanaika 
(Sy No 36/1A, 36/1B), Jayamma w/o Venkataranaganaika (Sy No 24/10) 
of Nagavalli village, Krishnanaika s/o Rachanaika (Sy No 76) of 
Chandakavadi village, Madanaika s/o Gurukal Basavanaika (Sy No 
293/1A) of Basavapuira village in Chamarajanagara taluk-under TSP. 


Under Progress 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewel! of lands 
of Gurusicidanaika s/o Puttamadanaika & Ramanaika s/o Lt Manigara 
Siddanaika (Sy No 238/4a) Jyothigowdanapura village, Puttanaika bin 
Sannamadanaika (Sy No 289) of Basavapura (Hondarabalu) village, 
Vishankatanaika s/o Mahadevanaika {Sy No 10/2B) of Nagavalli vilage, 
Mahdevanaika s/o Kallanaika (Sy No 352) of Hebbasur village in 
Chamarajanagara taluk under TSP. [32656] 


Under Progress 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of land 


3.26 9.50 Under Progress 
(Hondarabalu) village in Chamarajanagara taluk under TSP. [32657] 
Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of land 
of Mallanaika s/o Mallanaika (Sy No 556) Hebbasur village in | 3.20 4.50 Under Progress 


Chamarajanagara taluk under TSP. [32658] 


201 |Chamarajanagar) 2019-20 
202 ಗ 2019-20 
203 |Chamarajanagar| 2019-20 
204 |Chamarajanagar 

205 2019-20 
206 {Chamarajanagar] 2019-20 


Chamarajanagar| 2019-20 


2019-20 


208 jChamarajanagar 


209 |Chamarajanagar| 2019-20 


Shamaralenisger 2020-21 


35 {Chamarajanagar] 2020-21 
36 2020-21 
37 2020-21 
38 202021 
p 39 Chamarajanagar] 2020-21 
0 (onamarsianage: 2020-21 
41 |Chamarajanagar| 2020-21 
SE SRE 2020 ೫ 
ಗ 202021 


Chamarajanagar 


2020-21 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Chamarajanagar 


Provinding Power supply to the Borewell of lands ofBangarnaika s/o Late 
Narayananaika of Sy No498/p1, Subbamma w/o Nanjundanaika of Sy 
No497/1a in Amchavadi Village, Mahadevanaika s/o Late Basavanaika 
of Sy No262/1. Jayamma w/o Papananaika of Sy No 289, Dinki 
Madavanaika s/o Late Sanamadanaika of Sy No 259, Mahesha s/o Late 
Papananaika of Sy No288/7, Bangaranaika w/o Chikamadanaika of Sy 
No 388 in Basavapura Village in Chamarajanagara taluk. 

Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Subbanaika s/o Ranganaika Sy No94/1, Mahadevanaika s/o Late 
Nanjanaika of Sy No 210/3, Subbamma wilo Shivananaika of Sy No. 
238/51 in Jothigowdanpura Village in Chamarajanagara taluk. [33133] 
Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Venkatrangamma w/o Venkataraganaika of Sy No122/1, Nagaratna 
wio J.C.Sundara of Sy No 91, Sudha w/o Venkataranganaika of Sy 
No145/2, Narayananaika s/o Late Chikkabiligirinaika of Sy No267/4 in 
Jothigowdanpura Village in Chamarajanagara taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Mahadevaswamy H.M s/o Mahadevanaika of Sy No 449.450 in 
Hebbasur village, P.Mahadevu s/o Puttamadanaika of Sy No173/1 in 
Chandakavadi Village, Kumara bin Shivananjanaika of Sy No 58/2 in 
Chandakavadi village. Savithri . w/o Ravi of Sy No27/5,27/6,27/8 in 
Basavapura village. Puttasakamma w/o Late Venkataranganaika of Sy 
No. 678, Bangaru s/o Gopalanaika of Sy No596,590 in Amchavadi 
Village in Chamarajanagara taluk. 

Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Ramanaika s/o Late Rachanaika of Sy No. 512 & 513/3 & 234, 
Chikkatayama w/o Venkatranganaika of Sy No 54/1, S.Krishna s/o Late 
Subbanaika of Sy No104&106, Srinivasa s/o Puttannanaika of Sy No 
67,3/4, Doreswamy s/o Late Rangaswamynaika of Sy No484 in 
Haradanahalli village in Chamarajanagara Taluk. 


Provinding 25 KVA Transformer & Power supply to the Borewell of lands 
of Basavanaika s/oGorakala Basavanaika of Sy No 54/1, 54/2, 
Ramakrishna s/o Puttaraganaika of Sy No299/1,299/2 in Basavapura 
Village, Belltanaika s/o Kundaranganaika of Sy No114 in Yanagalli 
village, Nagamma W/o Late Siddanaika (Sy No115/1 &115/2) in 
Chandakavadi Village, Smt Basamma W/o late Doreswamynaika (Sy No 
326/1) in Hebbsur village in Chamarajanagara taluk. 


Improvements to Amachawadi distbutaries near Amachawadi village 
under CRP (Phase 1) [32245] 

improvements to Amachawadi distributaries near Amachawadi village 
under CRP (Phase 2) [322047] 

Construction of road bridge for halla cross Jyothigowdanapura - 
Kittururani Chennamma school under SRP. {32254] 


2701 


Providing security arrangements ‘for SRP ರಾಣ & CRP Dam for the year 
2020-21 (34145) 

Providing Neeragantis/ Sowdies for canal water management of SRP & 
CRP for the year 2020-21. 

Removal of Jungle and silt in Vulnerable reaches from Ch.0.00 to 14.00 
km of SRBC -34105 

Removal of Jungle and silt in Vulnerable reaches from Ch.15.00 to 18.00 
_\km of SRBC (34106) 


Under Progress 


7.65 4.50 Under Progress 
7.00 8.25 Under Progress 
10.00 5.00 Tender to be called 
6.00 4.00 Under Progress 
12.00 4.00 Tender to be called 
50.00 50.00 Under Progress 


Removal of Jungle and silt in Vulnerable reaches from Ch. 0.00 to 5.00 


km of LBC and distributories of LBC of SRP (34108) AAR 
Removal of Jungle and silt in distributories 1 to 7 of SRBC (34107) 


Removal of Jungle and silt in Hebbasur, Puttanapura and Dadadahalli | 
distributories (34113) § 


Removal of Jungle and silt in tai end aciributoty of SRBC (34109) 


Removal of Jungle and silt in vuinerable reaches in Hongatavadi 
Channel (34112) _ Ky 

Removal of Jungle and sit in vulnerable reaches of Muralihalla, Saragur. 
Hosahally old and Homma Channel. 
Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches of Hosahally ne new. Alur 
old, Alur new and Kudliur Channel 


Removal of Jungle and silt from 0.00 to 5.00 KM in vulnerable reaches of 
LBC of CRP | 

Removal of Jungle 2 and silt from 5.00 to 10.00 KM in vulnerable reaches 
of LBC of CRP 

Removal of Jungle and silt from 10.00 to 15 00 KM in vuinerable reaches 
of LBC of CRP 


25.00 Under Progress 
50.00 Under ನ. 
ON TT 
3095.68 
80.00 26.40 Completed 
| Completed 
Completed 
9.00 5,85 Completed 
18.00 11.70 Completed 
100 Seiclied 
3.00 Completed 
5.00 Completed 
400 Completed 
50 | 325 Completed 
oo 2.50 188 Compieted Pe 
450 2.93 SORES 
1 325 Competed 
Ks 4.00 | 2.60 Ki Completed } 
5.00 3.25 Completed 
SNS 
Cape 


ಲ. po 
ಹೆಸರು [oe 


¥ , Removal of Jungle and silt in vulnerable reaches of Bandigere channel of 
47 \Chamarajanagar] 2020-21 CRP (34099) 


A Removal of Jungle and silt in vuinerable reaches in distributories of LBC 
4 - ಈ K » 
d  elemeraa Nag]: 20202! of CRP, Siddaianapura distributories. 


49 |Chamarajanagar} 2020-21 |AME of Bolero Jeep KA-09 M-0908 for the year 2020-21 - Attigulipura 


Manning & Operation of 66/8.6 KV Sub-stations, Pump Houses, 

Monitoring of Raising/Gravity Mains upto Terminal tanks in Alambur Lift 
2020-21 |Scheme Stage-l at Alambur of Nanjanagud taluk, Stage-ll at Kerehalli & 
2020-21 


Chamarajanagar 


Stage-lll at Thammadahalli of Chamarajanagara taluk under CNNL for 
the year 2020-21 
AME of Suvarnavathi colony for the year 2020-21 


Chamarajanagar 
Chamarajanagar 2020-21 | AME of Chikkahole colony for the year 2020-21 


51 

55 

56 
ER 
NE 


2021-22 


470% 


370.00 


for drinking purpose. 
Rehabilitation and improvement works to Suwarnavathy dam - DRIP 
programme 


2200.00 


13 |Chamarajanagar] 2021-22 


Chamarajanagar] 2021-22 
(ERS 2701 


Chamarajanagar] 2021-22 |AME of Suvarnavathi dam for the year 2021-22 


45 Chamarajanagar| 2021-22 | AME of Chikkahole dam for the year 2021-22 
Removal of silt and jungle in distributories 1 to 7 of SRBC and 
distributories of LBC of SRP from Ch. 0.00 to 3.00 Km. 

Removal of silt and jungle in Hebbasur from Ch. 0.00 to 5.00 Km, 
Chamarajanagar] 2021-22 |Puttanapura from Ch. 1.00 to 2.00 Km and Dadadahalli from Ch. 1.00 to 


4.50 Km distributories. 
Chamarajanagar] 2021-22 


Removal of silt and jungle in vulnerable reaches in Hongalavadi Channel 
from Ch. 0.20 to 5.30 Km. 

Chamarajanagar} 2021-22 

Chamarajanagar]| 2021-22 


Rehabilitation and improvement works to Chikkahole dam - DRIP 
programme 


1350.00 42.39 PST to be prepared. 


PN 
PN 


46 IChamarajanagar]| 2021-22 


6.00 1.32 Completed 


4.00 0.88 Completed 


Removal of silt and junglet in vulnerable reaches of Muralinalla channel 
from Ch. 0.00 to 5.20 Km, Saragur channel from Ch. 0.00 to 2.00 Km, 
Hosahaitly old channel from Ch. 0.00 to 2.00 Km and Homma Channel 
Ch. 0.00 to 2.00 Km. 
Removal of silt and jungle in vulnerable reaches of Hosahaily new 
channel Ch. 0.00 to 2.00 Km, Alur old channel Ch. 0.00 to 2.00 Km, Atur 
new channel Ch, 0.00 to 2.00 Km and Kudlur channel Ch. 0.00 to 1.50 
Km. | 


5.00 1.10 Completed 


5.00 1.10 Completed 


Removal of silt and jungle in vulnerable reaches in distributories of LBC 


51 |Chamarajanagarj} 2021-22 |of CRP from Ch. 0.00 to 4.00 Km, Siddaianapura distributories from Ch. 5.00 1.10 Completed 
0.00 to 4.00 Km & Kumbeshwara distributory from Ch. 0.00 to 2.00 km. 
52 |Chamarajanagarj] 2021-22 |AME of Bolero Jeep KA-09 M-0908 for the year 2020-21 - Attigulipura 3.50 0.77 Completed 
; Providing Neeragantis/ Sowdies for canal water management of SRP & 
Providing Security Arrangements, Gate operators, Guage readers, Jeep 
Driver, Computer operators, Graduate assistants, Watchmen, 
54 |Chamarajanagar] 2021-22 |Scavangers, Pump operator, Electrician and Heavy mazdoors for 20.00 4.40 Completed 
operation & maintenance pertaining to Attigulipura subdivison for the 
year 2021-22. 
Manning & Operation of 668/6.6 KV Sub-stations, Pump Houses, 
Monitoring of Raising/Gravity Mains upto Terminal tanks in Alambur Lift 
55 jChamarajanagar 99.90 21.98 Completed 


2021-22 {Scheme Stage-| at Alambur of Nanjanaguid taluk, Stage-ll at Kerehalli & 
Stage-lll at Thammadahalli of Chamarajanagara taluk under CNNL for 


the year 2021-22. [35110] 


R Clearing of draft channels under all tanks stage-1 Alambur lift scheme for 
56 |Chamarajanagar| 2021-22 the year 2021-22 5.00 1.10 Completed 
57 [Chamarajanagar| 2021-22 Clearing of draft channels under all tanks stage-2 Alambur lift scheme for 500 110 Completed 
the year 2021-22 


Clearing of draft channels under all tanks stage-3 Alambur lift scheme for 5.00 110 Completed 
the year 2021-22 


Power charges of Alambur Lift Schme for 2021-22 
2021-22 |Power charges of Uttur Lif Schme for the year 2021-22. 
Power charges of Suittur Lift Schme for the year 2021-22. 
AME of Suvarnavathi colony & IB for the year 2021-22. 


Chamarajanagar! 2021-22 |AME of Chikkahote colony for the year 2021-22. 
Chamarajanagar 


1000.00 


229.07 
22.00 
44.00 


Completed 
Completed 
Completed 
Completed 
Completed 


3.00 0.66 


338.72 


PT 2021-22 Improvements io Minor-1 & 2 of Nanjagara distributary and Po-5 of 
1 CLBC under CRP in Chamarajanagar taluk. [363821 
2021-22 Construction of box drain in tail end reach of Tannur kote Distributary 
near Smt Jayalaxmi's kand under SRP in Chamarajanagar tq. [36381] 
Improvements to Distributaries no.1 to 6 headworks of SRBC under SRP. 
2021-22 [37504] 


110 jChamarajanagar] 2021-22 |Improvements to Hebbala tank and its Canals under SRP. [37503] 


20.00 20.00 Completed 


10.00 10.00 Completed 


108 |Chamarajanagar 


20.00 20.00 Completed 


109 {Chamarajanagar 


OSS 


20.00 20.00 Completed 


2021-22 


2021-22 


2021-22 


2021-22 

144 |Chamarajanagar) 2021-22 
145 |Chamarajanagar] 2021-22 
| 146 Chama bae. 2021-22. 


2021-22 


2021-22 


180 ‘Chamarajanagar 


Chamarajanagar| 2021-22 


162 {|Chamarajanagar| 2021-22 


164 Clem eanaogr 2021-22 


165 |Chamarajanagar; 2021-22 


166 ಘಾ 2021-22 


2021-22 


2021-22 


153 | hamarsjanaga| 202122 


Construction of C.C Roads and Drains in balance length of SC Colony of 
Chatra Basavapura Village in Chamarajanagar Taluk. [36392] 


Construction of C.C Roads and Drains in balance length of SC Colony of 
Kadahaili Village in Chamaraianagar Taluk. [36393] 
Construction of C.C Roads and Drains in balance length of SC Colony of 
Siddainapura Village in Chamarajanagar Taluk. [36386] 


TSP 
Improvements to Amachawadi distributaries near Amachawadi village 
under CRP (Phase 1) [32245] ವ 
Improvements to Amachawadi i distributaries near Amacha wadi village 
under CRP (Phase 2) {32247} 


Construction of road bridge for halla cross Jyothigowdanapura - “i 


Kittururani Chennamma schoo! under SRP. 32254] _ 
Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Hosakodu in 
Chamarajanagara Taluk. [36388] 

Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Bisalawadi in 
Chamarajanagara Taluk. [36397] 

Construction of C.C Roads and Drains in ST Colony of Kaalikamba 
colony in Chamarajanagara Taluk. [36389] 


Sinking of Borewell and providing Electrification to ST beneficiary lands 
of T.S.Nagaraja nayaka s/o late Sidda nayaka of Sy No.330/2 , 

Tamadalli Villiage, Gujja nayaka s/0 Maliga nayaka uff Kalanayaka of Sy 
No. 501,Thamadalli Village, H.R Mahesh s/o late Racha nayaka of Sy 
No.295,Basavapura Village, in Chamarajanagara taluk. 


SDP 
Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of Heggotara 
village in Chamaraianagara Taluk. [37265] 


Badanaguppe village in Chamaraianagara Taluk. [37257] 
Construction of C.C Roads and Drains in Kurabara colony of Muttige 


village in Chamaraianagara Taluk. [37266] 

Construction of C.C Roads and Drains in Mariyala village in 

Chamarajanagara Taluk. [37253] 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingaytha colony of Bogapura 

vifage in Chamarajanagara Tatuk. [37235] 

Construction of C.C Roads and Drains in new colony of Kadahalli village 

in Chamaraianagara Taluk. [37267] 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingaytha colony of 

Handarakalli village in Chamaraianagara Taluk. [37215] 

Construction of C.C Roads and Drains in Ganigara colony of Kudlur 

village in Chamarajanagara Taluk. [37236] 

Construction of C.C Roads and Drains in Uppar colony of Kudlur village 

in Chamarajanagara Taluk. [37264] 

Construction of C.C Roads and Drains in Mudatamole village in 

Chamaraianagara Taluk. [37214] 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of Yalakkur 

village in Chamarajanagara Taluk. [3722%} 

Construction of C.C Roads and Drains in Kellamballi Basavanapura 

village in Chamarajanagara Taluk. [37246] ೨೬ 

Construction of C.C Roads and Drains in Uppar colony of Chikkamole 

village in Chamaraianagara Taluk. [37250] 

Construction of C.C Roads and Drains in Venkatayyana chatra village in 

Chamarajanagara Taluk. [37258] 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of 
Arakalawadi village in Chamaraianagara Taluk. {37260] 

Construction of C.C Roads and Drains in Linganapura village in 

Chamarajianaqara Taluk. {37255] _ 

Construction of C.C Roads and Drains in Uppar 

Narasamangala viilage in Chamaraianagara Taluk. [37259] 

Construction of C.C Roads and Drains in Yaragahalli village in 

Chamarajanagara Taluk. [372311 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of Kiligere 

village in Chamarajanagara Taluk. [37251] 

Construction of C.C Roads and Drains in Kurabara colony of Madalawadi 

village in Chamaraianagara Taluk. [37228] ವ 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of Bisalawadi 

village in Chamaraianagara Taluk. [37234] 


colony of 


Chamarajanagara Taluk. (37213] 

Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of Attigulipura 
village in Chamarajanagara Taluk. (37229) 

Construction of CC Roads and Drains in Vokkaliga ‘colony of 


[Kariyanakatte village in Chamarajianagara Taluk. [37226] 


Construction of CC Roads and Drains in Byadamudlu in 


_iChamarajanagara Taluk. [372201 


Construction of C.C Roads and Drains in Kumbara and Kurabara colony 
_ |of Aralipura village in Chamaraianagara Taluk. [37252 
Construction of C.C Roads and Drains in Edigas colony of Alur village in 
Chamaraianagara Taluk. [37263] 

Construction of C.C Roads and Drains in Chandakavadi village in 
|\Chamarajanaqara Taluk. [37261} 


Construction of C.C Roads and Drains in Lingaytha colony of | 


Construction of C.C Roads and Drains in Bandigowdanahalli village in in) 


Construction of C C Roads and Drains in ‘Lingayath colony of Kagalawadi 
village in Chamaraianagara Taluk. [37262] 


Construction of C.C Roads and Drains in kurabara CO colony of Basappana 20.00 “a 
palya village in Chamaraianagara Taluk. 7222)" p | 


Completed 
Completed 


Completed 


Completed 


Est Submitted 


Completed 


Completed 


50.00 20.00 Completed 


ses 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


Completed 


8.00 Recalled 
8.00 Recalled 
8.00 Younes 
800 Completed 
800 Completed i 
8.00 is 
12.00 Ged 
HR Completed 
0 Competes | 
| 120 | Completed 
8.00 Creided. 


Chamarajanagar 


Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of | 200 
-22 ್ಲ y X ್ಸ A . 
202 Huralinanjanapura village in Chamarajanagara Taluk. [37218] 2S 5ರ Roped 


ia 
ರಾವಾ 
5021.22 ES Drains in Mallupura village in 

Fy 2021-22 |Construction of C.C Roads and Drains in Uppar colony of Sarguru mole 2066 800 Cmdebd 

2021-22 } Completed 

Completed 

© 


| 


village in Chamarajanagara Taluk. [37217] 
| 186 [Chamarajanager 2021-22 


Construction of C.C Roads and Drains in Dadadahalli village in 
| 187 [Chamarajanagar 2021-22 


Chamarajanagara Taluk. [37224] 
Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of 
Nanjadevanapura village in Chamarajanagara Taluk, [37230] 
188 |Chamarajanagarj) 2021-22 
189 |Chamarajanagar]| 2021-22 
| 190 |Charnarajenagar 2021-22 


Construction of C.C Roads and Drains in Veeranapura village in 
191 jChamarajanagar| 2021-22 


Chamaraianagara Taluk. [37227] 
192 |Chamarajanagar] 2021-22 


Construction of C.C Roads and Drains in Kurubara colony of 
Kaalanahundi village in Chamaraianagara Taluk. [37232] 

193 {Chamarajanagar]| 2021-22 

2021-22 110.00 km of Alambur tift scheme stage 2 & Improvement to Halepura 


Construction of C.C Roads and Drains in Thamadahalli village in | 
|] 50400 
|__| 1384.42 


Completed 


Completed 


Chamarajanagara Taluk. {37233] Completed 


Construction of C.C Roads and Drains in Lingayath colony of Udigala 
village in Chamarajanaqara Taluk. [37254] 

Construction of Bridge to halla connecting Harave village to Mukadahalli 
village in Chamarajanagara Taluk. [37382] 
Improvements to Mudnakudu gowri kere (Kaalikatted in 
Chamarajanagara Taluk. [37379] 


Completed 


Under progress 


194 |Chamarajanagar 


No 


ಫರ್ವಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ವಿಧಾನ ಸಬೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಕಿರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿ. (ಚಾಮರಾಜನಗರ) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 50 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ' : 14/02/2023 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. 


ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; 


ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; 


ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; 
(ವರ್ಷವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಹಿತ 
ಬವರ ನೀಡುವುದು) 


[7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; 
ಅಪೂರ್ಣಗೊಂ೦ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಕಳೆದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ /11/ಯೋಉಮಾ 2023 


ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಪೈಕಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 2,3 ೩4 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2,3 ೬೩4 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅಮಬಂಧ- 2,3 
ಷಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


rd 


(ಬಸವರಾಜ ಮಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 
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ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 50 
ಅನಮುಬಲಧ-1 


2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ 


ಕ್ರ.ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


MVS, SVS, MWS & PWS etc., 


ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, | ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ 


ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ 


ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬೆ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ 
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ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಳೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: 50 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 


ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ps ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 
» ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 


ಅಪಫೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವ 

ಕಾಲಮಿತಿ 


ಅಭಿ ದ್ಧಿ, 5ಲ್ಯಾಣ f “ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳೆ ನೀರು 


ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 


MVS, SVS, MWS & PWS etc., 


|) ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಪುನ:ಶ್ನೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಶ್ಛೇತನ KN 


ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ 
10 [ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ 92 
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ಸಮ್ಮ 


ನಿಲ್ಲಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ 
ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬೆ 
ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಅನುಬಂಭ-3 


2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಚೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠ್ಮಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


0 MNS 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
3,865 3,865 
§ § 4] 


ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 
297 2 


ಸಂಖ್ಯೆ: 50 


ಅಫೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲಮಿತಿ 


ಯೋಜನೆ - 


- ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 


ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ದು 1 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸಂಬಂಧ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 


ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, 
ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ. ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ)! ಜಿ.ಜೆ.ಎಂ 


MVS, SVS, MWS, PWS & JJM etc. 


ey 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ 
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ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ಲಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ 


102 102 


ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬೆ 
ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 


170 


4 » ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ 


4 OT 


¢ Ya] oo i 
i 140 I Js i iN | 


~% 
mi WE ws dy EA 

_ ay Oe 

ಸ್‌ oo (uf eof A 

Acgeds ele ‘yn 8% 
Racma i ಕಟ ಅಗ ವಾದ FO pA 
4 nag 04 TIES NANG ಹ 

ATV ೯ Ne RANCH [ed] 


ರಾ Cm ———— ಲಾ 
- 
7 1 OME QL § 


# 
a — 


aw 
ಗಲ್‌ ಜರ ಲಳ A ಲ 


POS | ಗ Brune | eevee ಮಾಧ 
ಉಭಾ | ಕ್‌ | 4 . ps \ 


| 
A ಜೆ ett ಇವಿ" Ne 
Se ನಾ —————— sme _ — __ — —_ ನ್‌್‌ —್ಳ _— ——— - * —— 
——————— p | 


NS CSS SI | 
Rye e8DuBoue, | 
ws MEHR] SSEDIITAUN REFOP MELPOBALMO SER ಟ್‌ ಟತಿತ್ಗಲ್‌್‌ maT NONBOLE, OM HCSRINCCY SHDN RS EPDD CPELNUAT 


ಜ್‌ SS 


ನಾ 
RSS NT 
kl ರಾಮಾ ದ್‌ ಮೊಲುದ್ಪಿನಾಳ' ಗಲುಳ್ಳವಬ್ಬು ಬಳ್ಳಿ ಉಂ. ಜಾನ 
a SN | 20 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 50 
ಅನುಬಂಧ-4 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ಪ್ರ. 
J ರಾ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾಲಾ 
1 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ದು , 


ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ! ಜಿ.ಜೆ.ಎಂ 


ಹ ಸನ ಅಫೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲಮಿತಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


5181 3819 


ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ 


ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಬೂದು 
ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 


1835 1401 


ಬಾಕ ಉಳಜವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 12 ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ, 
4 ಜಲ ಜೀವನ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಾಮಬಾದಿಗಳು ೭೦೦೧- 
23 ನೇ ನಾಲಗೆ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾಅನಲ್ಲ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಆಸಲಾದುವುದು. 


MVS, SVS, MWS, PWS & JM slc., 


ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾಲಾ 
ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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KN 


ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 


J 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ 


ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾಲಾ 
ಕಟ್ಟಡ. ಅಂಗಸವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಗೂ ತೊಂಬೆ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ 58 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸಿರು ” ತ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ.(ಕುಡಚಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | 14 -02- 2023. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 3 ಮಾನ್ಯ ಮುಖಮಂತ್ರಿಗಳು. 


ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೆನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಲೆ' 


ಅಭರ್ಥಿಗಳೆ 
ವೆಬಸ್ಯ ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ; 


ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ನಾವಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿರುವ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಆಯೋಗವು ಕೇವಲ ಆಯೆ 
ಈ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ; 


ಅಭರ್ಥಿಗಳಿಗೆ "ಪ್ರಸ್ತಾ 
ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸದಿರಲುಷೆಕಯೆ ಕೆಗೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆಯನು ಹಾಗೂ 
ಕಾರಣವೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) |ಸೆಂಬಂಧಿತ "ಅಡಕಗಳನ್ನು ನೇಶುಕಾತಿ ಪ್ರಾಔಕಾರಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ರನಂತರದಲ್ಲಿ”” 
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು 
ಅಭರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತವೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆಸಿಆಸುಣ 36 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎ 2023 \ aur 
(ಬಸವರಾಜ ಸ್‌ 
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ಹೊರಡಿಸಲಾದ 
ವರ್ಷ 


SEN ELIS NEE NSN EE. SRE HAT SE SE NE SOE RENE 


ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಗಮದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ 


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರೇಡ್‌-ಎ - 


2೪೦(ಡಸ)4 


ಹುದ್ದೆಗಳು (ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ) 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಗಮುದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರೇಡ್‌-ಬಿ 
04ಹುದ್ದೆಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಗಮದಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
25408(ಹೈಕ)=33 ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
:24-06-2020 


ಖಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
:24-06-2020 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
O:24-06-2020 


30-07-2021 
& 
01-08-2021 


30-07-2021 
& 
01-08-2021 


30-07-2021 
& 
01-08-2021 


1 


ಪಶೆ, ಸಂಖೆ, 58ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ 2019ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಆಯೋಗದಲಿ ನಡೆಸ 


ಸಂದರ್ಶನ 
ನಡೆಸಲಾದ 
ವಿವರಗಳು 


23-112021 
& 
24-11-2021 


23-112021 
& 
24-11-2021 


23-112021 
& 
24-11-2021 


ಲಾದ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ವಿವರಣಾ ತಃಖೆ 


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 
ದಿನಾಂಕ 


ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಅಂತಿಮ 
ಫಲಿತಾಂಶ 
ಪಕಟವಾದ 
ದಿನಾಂಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 


ರವಾನಿಸಲಾದ 


15-12-2021 24-01-2022 


15-12-2021 24-01-2022 
15=12-2021 24-01-2022 


28-01-2022 


28-01-2022 


28-01-2022 
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ಬೀದಿಜಲೀದ೧ಿ 
Haugeene 
£ಲಿಂ೧೦ಜ 
farses : ವಿಜುಿಲ 
Re ಔಯ |: ಟಂಆಲ ew eon ಬೀಂಜಲ೧೮ಇ 
ಪ ಬೀದಜಲಟ ಜ eon ರಾಂ ಲಲ 
: ನ38ಬ೦ಜ : £ 


ಇಲಾಖ, ಹುದ್ದ ತಾತ್ವಾಲಕ ಆಂ 


ಎ 


ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ } 
"ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಡಕಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ 
ದಿನಾಂಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
(ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕ್ಸ್‌) 
01(ಹೈಕ)ಹುದ್ದೆ 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು 1 ಪತ್ರಾಂಕಿತ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ! ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ 
ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ 
02(ಹೈಕ)ಹುದ್ದೆಗಳು 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್‌) 
181(ಹೈಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ 1 
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌) 03(ಹೈಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು :24-06-2020 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
:24-06-2020 


& 
01-08-2021 


26-11-2021 15-12-2021 11-01-2022 19-01-2022 


31-07-2021 
& 
01-08-2021 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
:24-06-2020 


29-11-2021 03-02-2022 09.02.22 
15-12-2021 11-01-2022 12-01-22 


08-11-2021 


ರಿಂದ 
19-11-2021 


31-07-2021 
& 
01-08-2021 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 02/2020 
:24-06-—2020 


31-07-2021 23-11-2021 
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01-08-2021 
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ಹೊರಡಿಸಲಾದ 
"ವರ್ಷ 


ಇಲಾಖ, ಹುದ್ದಯ 
ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 


ರಸಶಾಸ್ತ್ರ & ಭೈಷಜ್ಯ ಕಲ್ಪನ - 
02 (ಬ್ಯಾ.ಲಾ) ಹುದ್ದೆಗಳು 


ರೋಗನಿಧಾನ - 03(1+2- 
ಬ್ಯಾ.ಲಾ) ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ & ಸ್ತ್ರೀರೋಗ- 


02(ಬ್ಯಾ.ಲಾ) ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
&:30-07-2020 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 


:30-07-2020 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
O:30-07-2020 


30-04-2022 


24-05-2022 


ಆಯ್ಯಃ ದ 
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು. 
ಫಲಿತಾಂಶ ಅಡಕಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


AEN NE SE TNT SE SE 


24-06-2022 30-07-2022 


ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಇಲಾಷೆ ಹುದ್ದೆಯ ಹೊರಡಸರಾಡ'] ಃ ಆಷ್ಯಯಾದ ಷರಾ 
ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಅಂತಿಮ | ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು. 
ದಿನಾಂಕ | | ಫಲಿತಾಂಶ ಅಡಕಗಳನ್ನು 


ಹೊರಡಿಸಲಾದ 
ವರ್ಷ 


ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ 
ದಿನಾಂಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


ಸರ್ಜರಿ-01 ಹುದ್ದೆ 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
B:30-07-2020 


ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


Obstetrics & 
Gynecology-01(ಬ್ಯಾ.ಲಾ) 
ಹುದ್ದೆ 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
O:30-07-2020 


J) 
ಸಂಹಿತ ಸಿದಾಂತಂ್ಯಕು ಎಂ |ನಥಸಾವೆ TT TU SN 30733 15-08-2032 
ಹುದ್ದೆಗಳು pe. 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
ದಿ:30-07-2020 


ರಚನಾ ಶರೀರ-2(ಹೆಕ) ಹುದೆಗಳು 
(ಹೈಕ) ಹುದ್ದ 27-10-2021 


ಹಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
ದಿ:30-07-2020 


27-04-2022 03-06-2022 14-07-2022 01-08-2022 |e 3 
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ಬೀದಿಜರೀಜಂ 
Heugeeak ೩೦೬ 
ನಿಲಿಂ೧೦॥ ಲಣಂನ 
Ravan ೦ನ ೨ನ 
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asda |e ne ಬೀಣಜಭನ eos ನ ಬಲ 
ಲೀಣಂ್ರಂಣ | ಅಲಳುಲಂಣ ಬತಔಬ೦ಜ ಉಂಬ “ಣರ 


ಹೊರಡಿಸಲಾದ 
. ವರ್ಷ 


ಇಲಾಖೆ, ಹುದ್ದೆ ಥಿ 
ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅಗದತಂತ್ರ-241(ಹೈಕ) -3 
ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ 
2+1(ಹೈಕ) 3 ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಕೌಮಾರಭೃತ್ಯ!/ಬಾಲರೋಗ 
2+1(ಹೈಕ) *3 ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಕಾಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ-1+1(ಹೈಕೆ) 
=2ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
:30-07-2020 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
:30-07-2020 


ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
B:30-07-2020 


26-10-2021 & 
27-10-2021 


26-10-2021 & 
27-10-2021 


26-10-2021 & 
27-10-2021 


ಆರ್‌ಟೆಬಿ 01/2020 
:30-07-2020 


28-04-2022 


27-04-2022 


28-04-2022 


30-04-2022 


EN SNE 


24-05-2022 


24-05-2022 


[ [3 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 


ದಿನಾಂಕ 


03-06-2022 


03-06-2022 


ಆಯೋಗದ 
ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲ 
ಅಂತಿಮ 
ಫಲಿತಾಂಶ 
ಪ್ರಕಟವಾದ 
ದಿನಾಂಕ 


14-07-2022 
30-07-2022 


24-06-2022 


30-07-2022 


ಆಂ ಯಾದ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು. 
ಅಡಕಗಳನ್ನು 
ಸಂಬಂಧಿತ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 
ವಿವರ 


01-08-2022 
10-08-2022 


29-07-2022 


10-08-2022 
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ಇಲಾಖ, ಹುದ್ದಯ ಸಂದರ್ಶನ ತಾತ್ವಾಲಕ ಆಯ್ಕ ಆಂ 


ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲ 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ 
. ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಡಕಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ 


ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು - ಹೋಮಿಯೋಪತಿ 


29-04-2022 24-05-2022 14-07-2022 10-08-2022 | 
29-04-2022 24-05-2022 14-07-2022 78-202 0] 


Anatomy-1 ಹುದ್ದೆ 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
30-07-2020 


Physiology including Bio- 
Chemisty-1(ಹೈಕ) ಹುದ್ದೆ 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
0:30-07-2020 


39 Organon of Medicine- 1 27-10-2021 | 29-04-2022 03-06-2022 30-07-2022 10-08-2022 
ಹ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 
2 ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
O:30-—07-202 
40 27-10-2021 & 29-04-2022 24-05-2022 4-07-2022 10-08-2022 
Homoeopathy ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 1 29-10-2021 
Pharmacy-1(ಹೈಕ) ಹುದೆ i 
ks &:30-07-2020 
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¥ 1202-01-97 


% ABojouyed 
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ಇಲಾ , ಹುದ್ದಯ 
ಪದನಾಮ 'ಮತು'ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 


ವಿವರಗಳು 


ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


Obstetrics & 


Gynaecology (OBG)- 1 
ಹುದ್ದ 


; PY] SE EESTI) 4-07-2072 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 | 27-10-2021 


ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 


ದಿ:30-07-2020 
; [SET] 
ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
pe | 


Repertory-1 ಹುದ್ದೆ 


19-02-2022 


ಆಯುರ್ಮೇದ- 


ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 574-18(ಹೈಕ) 
=75 ಹುದ್ದೆಗಳು 


WE 
01-01-2022 06-01-2022 NE 


ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು -8 
ಹುದ್ದೆಗಳು 


B:30-07-2020 
.ಆರ್‌ಟಿಬಿ 01/2020 
B:30-07-2020 


0202-20-0€ © 


HpBptcoc 120Z-21-62 0೭0೭ ೨ 
-10-90 | “Izoz-z-tl H- 8 s0R | BU 


ee ee *2) 09+009 ~s0E%) 
£T0T-10-92 €T0T-10-L0 09 TT0T-1- 7 IT0Z-ZL-Cl ಐ (6's y 
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0102/10 HOR 4 supe Gl= 

¢ (2°)S+01 cause 
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0T0Z-L0-0c:೦ y 

010010 HOR R BUNCE Ll= 

| (228 cece 

220T-10-90 TZ0T-10-10 1202-60-€z ನಂ ಇದಾಲಂಂದಾಲ 


CAVE" E NVEROKECOL SCOR 


€202-20-10 


eer d nie) 
Haugeeck 


y ಘಟಂಜಲ 
ಥಿಜ ಎ ದ heox Te ಲಲ 
HOR 5 ೦ದನೀಜ "ಉದ 


bT 


() 


pa 


5೨2 


€ಮಕಾತಿಗಾಗಿ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ 

ವರ್ಷ 


2022 


ಇಲಾಖಿ, ಹುದ್ದಯ 
ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರೇಡ್‌-1 


129+59ಹೈಕ) ಎ188 
ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ 
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

(ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ) 2+1(ಹೈ.ಕ) 
=03 ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಹೊರಡಿಸಲಾದ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 


ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಪಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ 
ಟಿಬಿ-1/2021 
ದಿನಾಂಕ: 21-02- 
2022 ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ:25- 
03-2022 
ಸೇರ್ಪಡೆ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ: 
01-09-2022 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಪಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ ಟಿಬಿ- 
2/2021 ದಿನಾಂಕ: 
07-03-2022 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ದಿನಾಂಕ: 
24-08-2022 


ಪರೀಕ್ಷ 
ನಡೆಸಲಾದ 
ದಿನಾಂಕ 
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ಇಂದರ್ಶನ 
ನಡೆಸಲಾದ 
ವಿವರಗಳು 


ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಅಂತಿಮ 
ಫಲಿತಾಂಶ 
ಪ್ರಕಟಿವಾದ 
ದಿನಾಂಕ 


ದಿನಾಂಕ:25-02- 
2023 ಮತ್ತು 
26-02-2023 
ರಂದು ಕಡ್ಡಾಯ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ಮತ್ತು 
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ 
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ 


ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ 


ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ದಿಂ೧ಣಂಜ ಇಲಾ 


ಬೀಣಿಜರೀಲದಿ 

yaugeece 
ನಿಲಿಂಣ೦ಜ 
weuenan 


220c-80-vc 
2೦0೧9 


ಐಂಲಜಲಿಂ 


ಅರಬ 
೭2೭0z-£0-10 
20೮g 70೭/2 


“RR SCAT 


ಛಲಣ್ಣ ಸಂ 


TTS 


RUAES 
ಬೀಡ 
ಜತಔಉ೧ಂಜ 


9T 


cay 7 

(He ಊಂ £”ಇ%) 
C೧2R೨NE 20೦೮೦೦೪ 
ನಂದಿ ಧರ 
ನಿಟ ಲಂಯ 

z (yere 20ccoero) 
COLRHOG aoc 
“ದಿ ಧಂ 
ರಂ | (ಟೀ ಅ'ಬಂ'ಲ) 
C೧RRHIEY 20೦೦೫ 
ನ“ Sಜೂಧಲ 
ನಟನ ಐಂ 

z (ue Reece) 
CAREHOY 2roccoN 
ನಂಜ ಖಲ 


ಎಜು 
ವೀಜಲಂಲ೮ಜ 
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ಕಸಂ ಇಲಾಖ, ಹುಬ್ದಂ ್ರಿ ಷರಾ 
ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ್ರು 
ವರ್ಷ ಅಡಕಗಳನ್ನು 
ಸಂಬಂಧಿತ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


11-04-2023 & 
12-04-2023 


ಮುದ್ರಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
02 (ಹೈಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
: ಹಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ 
ಟಬ -3/ 2021 ದಿ: 
18-03-2022 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಪಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ 
ಟಿಬಿ -3/ 2021 
ದಿ: 18-03-2022 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಪಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ 
ಟಿಬಿ -3/ 2021 
ದಿ: 18-03-2022 


61 ವಿದ್ಯತ್‌ ಪರೀವಿಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ | ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರೀವಿಕ್ಷಕರು 'ಹಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ 

30 + 02(ಹೈ.ಕ.) ಹುದ್ದೆಗಳು ಟಿಬಿ -2 1 2022 
ದಿ: 18-07-2022 


ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು 08 


ಹುದ್ದೆಗಳು 


11-04-2023 & 


12-04-2023 ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 


ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ 


ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ 


ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜಕರು 


18+05(ಹೈಕ) 


11-04-2023 & 


12-04-2023 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಗದ 


ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ 


ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


03-06-20234 
04-06-2023 25- 
05-2023 & 26- 
05-2023 


C202-60-€0 :9 
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yeueeeck 
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ಪಿಜಿನಿ 


"ಟಬ 
ಬೀಜಲಂಲ 


oN ಔಣ ಛಂ 
ನಿಲಿ ಭಂ ಧಾ ಅಜತ 
_ ಲ್ಲ 
“ಠಿ 


ಬಂಣಲ'ಂಣ 


81 


ಹೊರಡಿಸಲಾ 
ವರ್ಷ 


R ಹುದ್ದಯ 
ಹಾದು ಮತ್ತು ಸ ೦ಖ್ಯೆ 


ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ 
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು( ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ 
ಸರ್ಜನ್‌) 01(ಬ್ಯಾಲಾ) ಹುದ್ದೆ 


ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲ್ಲಿನ ತಮಿಳು 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 03(ಬ್ಯಾಲಾ) 
ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು 10 ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಟಿಬಿ -5/ 2022 
ದಿ: 03-09-2022 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪಿಎಸ್‌ ಸಿ 1 ಆರ್‌ 
ಟಿಬಿ -6 1 2022 
ದಿ: 03-09-2022 


30-08-2023 & 
31-08-2023 
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ತಾತ್ಯಾ ಲಿಕ ಆಯ್ತ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ " 
ದಿನಾಂಕ 


ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಫಲಿತಾಂಶ ಅಡಕಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಲಾದ 


ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 
ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಅರ್ಜಿಗಳ 


ಸ್ಟೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 
ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾ 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಗದ 
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ 


ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ 
ವರ್ಷ 


(2) 


2020 


ಇಲಾಖೆ, ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾ ಮ ತೆರಗೆ ಸೇವೆಗಳು -ವಾಣಿಜ್ಯ 
ತೆರಿಗೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರ್ಥಿಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು - ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ 
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ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ 
ನಿರೀಕ್ಷಕರು 66 (57+09 ಹೈ.ಕ) 


ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ 


ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 06 


(ಹೈ.ಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣತಿದಾರರು 
06 (ಹೈ.ಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 
ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 
(ವಾರ್ಡನ್‌) 03 (ಹೈ.ಕ) 
ಹುದ್ದೆಗಳು 


ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 


ಸಂಷ್ಯಪಿಎಸ 1 ಠರ್‌ಟಿ 
(41/2020 
ದಿ:31-07-2020 
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ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಂದರ್ಶನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 
ದಿನಾಂಕ ನಡೆಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆ 
ವಿವರಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 


ದಿನಾಂಕ 


04-12-221 


೦5-12-2021 ಮತ್ತು 


19-12-2021 


ಆಯೋಗದ ವೆಬ್‌ 


ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ 


ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಅಡಕಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾದ 
ವಿವರ 


ಕ್ರ.ಸಂ 01 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗಿನ 


ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು 

ದಿ:19-12-2022 ರಿಂದ 

27-12-2022ರ ವರೆಗೆ 


ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
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ಕ್ರ, ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ, ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ | ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ | ಆಯೋಗದ ವೆಬ್‌ | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 
ಸಂ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ ಆಯ್ಕೆ ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ | ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ | ಅಡಕಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ 
ವರ್ಷ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ | ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾದ 
ದಿನಾಂಕ ವಿವರ 

19. 2020-2021 ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಭ್‌ 2 04-12-221 ಕ್ರ.ಸಂ 01 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗಿನ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ 31-07-2020 05-12-2021 ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ 
ಗೀಸರಿಪಾರನ ಶಲ ಅಂಕ 19-12-2021 ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು 
ಎಂಟ್ರಿ ಅಪರೇಟರ್‌ 45 (35+10 
೨ ೨ ಲಿ ದಿ:19-12-2022 ರಿಂದ 
ಹೈ.ಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 

113. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 27-12-2022ರ ವರೆಗೆ 
ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ 
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು 01. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, 
(ಹೈ.ಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 

14. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ 
ಗೃಹಪಾಲಕ/ ಗೃಹಪಾಲಕಿ 
50(45+05 ಹೈ.ಕ) ಹುದ್ದೆಗಳು 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇಘಾ ಆಯೋಗ 


(4 


4) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 650 

2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :  ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14-02-2023 

4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.]123ರ ಮ 
ಪ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆ | | 
ಯಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 | 
| 


ರೊಳಗೆ ತೆಗೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಲಿಸಿ  ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಸರ್ಕಾರ 
ಸಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಔಸೆಂಬರ್‌ 2022 ಕಳೆದು] ೦ಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ" `ಮತಪ್ರ ನಷ 
| 2023ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ | ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ನಾಲೆಯ 
| [ಸಹ ಈವರೆವಿಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪಸು 
| «3 | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ | ಸವೆಂಬರ್‌- 2022 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವ 
| 
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| ಅನುಕೂಲ ಕ ಲ್ಲಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನು 
| "ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಹೂಳನು, 
| AMPS ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಜಯನಗರ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹ್‌ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ | ನೀರು ಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೀರು 


| ಗ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ | ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
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ಭತ 
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ಕ್ಷಮಗಳೇನು; ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ | 

| ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ | 

ಕೈಗೆ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತದೆ. 

ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ. ಪಸ ಜಗ ರಾದನರವಯ್‌ ಪನ್ನ ಹವ 

| ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ |ನಮೆಂಬರ್‌- 2022 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸುಸಂದರ್ಭವಾಗಿದ್ದು, | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು. 
ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಸಲು | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 

ನ. | 
ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ; | | 
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